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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ 


. Φύλλου 1466 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. απόφ. 321/2018 

Διενέργεια τριών (3) Ανταγωνιστικών Διαδικασι¬ 
ών υποβολής προσφορών για σταθμούς παρα¬ 
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ ΑΊ49). 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(συνεδρίαση την 18η Απριλίου 2018) 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στή¬ 
ριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Δι¬ 
ατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των 
κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσι¬ 
κού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 149/09.08.2016) 
και ειδικότερα των παρ. 1 - 7 και 14 του άρθρου 7 αυτού, 
όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο¬ 
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011), 
όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρι¬ 
κής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συ¬ 
μπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Από¬ 
δοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 129), όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του ν. 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινό¬ 
τητες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 9/23.01.2018), όπως 
ισχύει. 

5. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/ΦΙ/οικ. 184573 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΦΕΚ Β'4488/19.12.2017) με θέμα «Καθορισμός τεχνολο¬ 
γιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε 
καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυ¬ 
σης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προ¬ 
σφορών, χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικα¬ 
σιών υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτερων 
ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας επι- 
μερισμού ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές δι¬ 


αδικασίες υποβολής προσφορών, σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκα¬ 
θίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού 
Εμπορίου ενέργειας με αυτές, με βάση την παρ. 2 του 
άρθρου 7 του ν. 4414/2016», όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την υπ'αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172858/22.03.2018 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΦΕΚ ΒΊ 263/10.04.2018). 

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. υπ' αριθμ. ΑΠ ΕΕΚ/Α/Φ1 / 
οικ. 172859/22.03.2018 απόφασης του Υπουργού Πε¬ 
ριβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1267/10.04.2018) με 
θέμα: «Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνο¬ 
λογία ή και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημο- 
πρατείται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής 
προσφορών για τα έτη 2018, 2019 και 2020, ελάχιστου 
αριθμού ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προ¬ 
σφορών ανά έτος, ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προ¬ 
σφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής 
προσφορών και τέλους συμμετοχής σε ανταγωνιστική 
διαδικασία υποβολής προσφορών, με βάση τις παρ. 3 
και 6 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016». 

7. Τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύ¬ 
σεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας 
(2014-2020)» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης 2014/Θ 200/01). 

8. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1(2016)/ 
7272/16.11.2016 με θέμα: «5ΐ3ΐθ 3ίά 5Α 44666 - ΟΓθθεθ 
Νονν ορθΓ3ΐίπ9 3ίά ϊοΓιθγπθ Γογ ϊΓιθ ρΓοάυοΐίοπ οΓ 
θίθεΐπαΐγ Γγογπ ΚΕ5 3πεΙ ΗΕΈΗΡ» επί της κοινοποίησης 
του εθνικού σχήματος λειτουργικής ενίσχυσης Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α.. 

9. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1(2017)/ 
9102/04.01.2018 με θέμα: «5ΐ3ΐθ ζ\ά 5Α 48143 (2017/Ν) 
Θτθθεθ - ΤθπόθΓ5 Γογ ϊΓιθ ρΓοόυεΐίοπ οΓ θίθεΐπαΐγ Γγοιτι 
γθπθ\λ/ 30 Ιθ 6ΠΘΓ9Υ 5ουπ:θ5 3πά ΓιϊςΝγ θΓΓίαθπΐ εοπηδίηθά 
ΓιθβΓ 3ηεΙ ροννθΓ ίη5ΐ3ΐΐ3ΐίοη5» επί της κοινοποίησηςτων 
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών 
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

10. Τις διατάξεις της από 04.06.2009 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ειδι¬ 
κό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολτάικών Σύστημά- 
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των σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και 
στέγες κτιρίων», (ΦΕΚ Β' 1079/04.09.2009), όπως ισχύει 

11. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ 
οικ.175067 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθ¬ 
μών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού 
συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού 
σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006», (ΦΕΚ Β' 
1547/5.5.2017), όπως ισχύει. 

12. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 1-234468/26.03.2018 Έγ¬ 
γραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή του Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

13. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 1-234498/27.03.2018 Έγ¬ 
γραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή των Μη Διασυν- 
δεδεμένων Νησιών. 

14. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 1-234568/28.03.2018 Έγ¬ 
γραφο της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ως Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρι¬ 
κής Ενέργειας. 

15. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 1-234620/28.03.2018 Έγ¬ 
γραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

16. Την υπ' αριθμ. 275/2018 απόφαση της ΡΑΕ για την 
ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονι¬ 
κών δημοπρασιών για τη διενέργεια ανταγωνιστικών 
διαδικασιών έργων ΑΠΕ» στην εταιρεία «ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ 
ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ». 

17. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 32 του ν. 4001/2011, όλες οι κανονιστικού περι¬ 
εχομένου αποφάσεις της ΡΑΕ δημοσιεύονται επιπλέον 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

18. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Σκέφτηκε ως εξής: 

Επειδή, με το ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149Α79-8-2016) (εφε¬ 
ξής «Νόμος») με τίτλο «Νέο καθεστώς στήριξης των 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανε¬ 
ώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού 
και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το 
νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προ¬ 
μήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου 
και άλλες διατάξεις» καθορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο 
του καθεστώτος στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής 
Ενίσχυσης για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (εφεξής 
«Α.Π.Ε.») και συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας υψηλής απόδοσης (εφεξής «Σ.Η.Θ.Υ.Α.»). 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, από την 
1.1.2016 και εφεξής για την ένταξη σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο Δια- 
συνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο 
ή στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και την 
παροχή της Λειτουργικής Ενίσχυσης, ο Λειτουργός της 
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε.) ή ο Δια¬ 
χειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) ως Διαχειριστής των ηλε¬ 
κτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών 
(Μ.Δ.Ν.) συνάπτουν, κατά περίπτωση με τον κάτοχο του 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 


και Σ.Η.Θ.Υ.Α., Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Στα¬ 
θερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) ή Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυ¬ 
σης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) ή Σύμβασης 
λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών (Σ.Ε.Δ.Π. - Μ.Δ.Ν.) σύμφωνα 
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τις διατάξεις των 
άρθρων 9, 10 και 11 του ν. 4414/2016, καθώς και των 
κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδιδομένων κανονιστικών 
αποφάσεων. 

Επειδή, περαιτέρω με τις διατάξεις του νόμου αυτού 
θεσπίζεται το πλαίσιο ένταξης των σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε καθε¬ 
στώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, 
μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφο¬ 
ρών, σύμφωνα και με τις διατάξεις των «Κατευθυντήριων 
Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του 
περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)» (ΕΕΑΟ 
2014-2020) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης 2014/Έ 200/01) (παρ. 3.3.2.1. Ενισχύσεις για παρα¬ 
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές), το 
οποίο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του νόμου 
τίθεται σε ισχύ από 1.1.2017. 

Επειδή, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 
7 του νόμου καθορίστηκαν με την υπ' αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/ 
ΦΙ/οικ. 184573 απόφαση του Υπουργού Περιβάλ¬ 
λοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β'4488/19.12.2017), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/ 
οικ.172858/22.03.2018 απόφαση του Υπουργού Περι¬ 
βάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1263/10.04.2018) οι 
τεχνολογίες ή και κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλε¬ 
κτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσο¬ 
νται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής 
Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής 
προσφορών, ο χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών δια¬ 
δικασιών υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτε¬ 
ρων ή μη και η μεθοδολογία και διαδικασία επιμερισμού 
ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες 
υποβολής προσφορών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται 
σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, 
υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου 
ενέργειας με αυτές. 

Επειδή, ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ¬ 
θρου 3 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης («ΥΑ»), όπως 
ισχύει, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Α.Π.Ε. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη 
μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής 
διαδικασίας υποβολής προσφορών είναι: 

α) αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής με¬ 
γαλύτερης των 3 Μνν και μικρότερης ή ίσης των 50 ΜΜ, 

β) αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής με¬ 
γαλύτερης των 50 Μνν, 

γ) φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος 
μεγαλύτερης ή ίσης των 500 I<\Λ/ και μικρότερης ή ίσης 
του 1 Μνν, 

δ) φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος με¬ 
γαλύτερης του 1 Μνν και μικρότερης ή ίσης των 20 Μνν, 

ε) φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος 
μεγαλύτερης των 20 Μνν, 
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στ) συγκροτήματα τουλάχιστον δύο αιολικών σταθ¬ 
μών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα 
ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης 
των 50 Μ \Ν, 

ια) συγκροτήματα τουλάχιστον δύο φωτοβολταϊκών 
σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστη¬ 
μα ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 

20 Μνν, 

ιβ) συγκροτήματα τουλάχιστον εντός αιολικού και 
ενός φωτοβολταϊκού σταθμού που έχουν κοινό σημείο 
σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος 
Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 Μ\Λ/. 

Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 4 της ανω¬ 
τέρω υπουργικής απόφασης, οι ανταγωνιστικές διαδι¬ 
κασίες υποβολής προσφορών που διεξάγονται για την 
ένταξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Α.Π.Ε σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής 
Ενίσχυσης των ανωτέρω (α), (γ), (δ) και (ε) κατηγοριών 
χαρακτηρίζονται ως ειδικές κατά τεχνολογία. 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι θα διεξάγονται αντα¬ 
γωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές για: 

• αιολικούς σταθμούς Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής με¬ 
γαλύτερης των 3 Μνν και μικρότερης ή ίσης των 50 Μνν 
και για αιολικούς σταθμούς, που ανήκουν σε Ενεργειακές 
Κοινότητες, Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης 
των 6 Μνν και μικρότερης ή ίσης των 50 Μ\Λ/, 

• φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος 
μεγαλύτερης ή ίσης των 500 ΙάΛ/ και μικρότερης ή ίσης 
του 1 Μνν, 

• φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος 
μεγαλύτερης του 1 Μ\Λ/ και μικρότερης ή ίσης των 20 Μ \Ν. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 3 της εν λόγω υπουρ¬ 
γικής απόφασης, οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν 
ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρ¬ 
θρου 9 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α' 122) ή στις Διαδικασίες 
Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (ΦΕΚ Α' 204) 
συμμετέχουν στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής 
προσφορών με βάση την κατηγορία στην οποία ανήκουν. 

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι, ειδικά για σταθμούς που 
ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 
(ΦΕΚ Α' 9) ισχύουν διαφορετικά όρια για την κατηγορία 
α) ως εξής: αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγω¬ 
γής μεγαλύτερης των 6 Μνν και μικρότερης ή ίσης των 
50 Μ\Λ/, ενώ φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης 
ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 Κ\Λ/ και μικρότερης 
ή ίσης του 1 Μ \Ν που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες 
δεν εντάσσονται υποχρεωτικά σε καθεστώς στήριξης με 
τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής 
διαδικασίας υποβολής προσφορών. Επιπλέον, σύμφωνα 
με την παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου της εν λόγω υπουργι¬ 
κή απόφαση, «φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης 
ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 Κ\λ/ και μικρότερης ή 
ίσηςτου 1 Μνν, που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες 
του ν. 4513/2018 (ΦΕΚ Α' 9) και φωτοβολταϊκοί σταθμοί 
εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 500 Κ\Λ/ μπο¬ 
ρούν να συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες 
υποβολής προσφορών που συμμετέχουν οι φωτοβολ- 
ταϊκοί σταθμοί της υπό ανωτέρω κατηγορίας γ)». 

Επειδή, περαιτέρω, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 


3 του άρθρου 7 του νόμου καθορίστηκαν με την υπ' 
αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/ΦΙ/οικ. 172859/22.03.2018 απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 
1267/10.04.2018) η εγκατεστημένη ισχύς ανά τεχνολο¬ 
γία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. η οποία δημοπρα- 
τείται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής 
προσφορών για τα έτη 2018, 2019 και 2020, συμπερι¬ 
λαμβανομένων των σταθμών Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται 
σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, 
υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορί¬ 
ου ενέργειας με αυτές, ο ελάχιστος αριθμός ανταγωνι¬ 
στικών διαδικασιών ανά έτος, η ανώτατη επιτρεπόμενη 
τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία 
υποβολής προσφορών, καθώς και το τέλος συμμετοχής 
σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της εν 
λόγω υπουργικής απόφασης, κατά τα έτη 2018,2019 και 
2010, θα διεξαχθούν τουλάχιστον έξι (6) ανταγωνιστικές 
διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνο¬ 
λογία, δηλαδή τρεις (3) για φωτοβολταϊκούς σταθμούς 
και τρεις (3) για αιολικούς σταθμούς, τουλάχιστον δύο (2) 
κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφο¬ 
ρών και τουλάχιστον μία (1) ανταγωνιστική διαδικασία 
υποβολής προσφορών ειδική κατά περιοχή. 

Επειδή, ειδικότερα στο άρθρο 2 της ανωτέρω υπουργι¬ 
κής απόφασης καθορίζεται η δημοπρατούμενη ισχύς για 
τις ειδικές κατά τεχνολογία ανταγωνιστικές διαδικασίες 
για το έτος 2018 ως εξής: 


Τεχνολογία 

Κατηγορίες σταθμών 

Δημοπρα¬ 

τούμενη 

ισχύς 

(Μνν) 

Αιολικοί 

σταθμοί 

Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης 
Ισχύος Παραγωγής 
μεγαλύτερης των 3 Μνν και 
μικρότερης ή ίσης των 50 

Μνν - Αιολικοί σταθμοί που 
ανήκουν σε Ενεργειακές 
Κοινότητες Μέγιστης Ισχύος 
Παραγωγής μεγαλύτερης 
των 6 Μνν και μικρότερης ή 
ίσης των 50 ΜΙΑ/. 

300 

Φωτο- 

βολταϊκοί 

σταθμοί 

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί 
εγκατεστημένης ισχύος 
μεγαλύτερης ή ίσης των 500 
Κνν και μικρότερης ή ίσης 
του 1 Μνν 

300 

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί 
εγκατεστημένης ισχύος 
μεγαλύτερης του 1 ΜΙΑ/ και 
μικρότερης ή ίσης των 20 

Μνν 


Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 3 της ανωτέρω υπουργι¬ 
κής απόφασης καθορίζεται η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή 
προσφοράς για τις πρώτες ειδικές κατά τεχνολογία αντα¬ 
γωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ως εξής: 
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ί) 85 €/Μ\Λ/Η, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατε¬ 
στημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 I<\Λ/ και 
μικρότερης ή ίσης του 1 Μ\Ν, 

π) 80 €/Μ\Λ/Ρι, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατε¬ 
στημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 Μ \Ν και μικρότερης 
ή ίσης των 20 Μνν, 

ίϋ) 90 €/Μννό, για αιολικούς σταθμούς Μέγιστης Ισχύος 
Παραγωγής μεγαλύτερης των 3Μ\Λ/ και μικρότερης ή 
ίσης των 50 ΜΜ και για αιολικούς σταθμούς που ανή¬ 
κουν σε Ενεργειακές Κοινότητες Μέγιστης Ισχύος Πα¬ 
ραγωγής μεγαλύτερης των 6 Μνν και μικρότερης ή ίσης 
των 50 Μνν. 

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 3 του 
νόμου «Οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που 
εντάσσονται στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτο- 
βολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και 
ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (κοινή απόφαση της 
4.6.2009 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, Β' 1079/2009), αποζημιώνονται και συνάπτουν 
τη σχετική Σύμβαση Συμψηφισμού, σύμφωνα μετά όσα 
ισχύουν και προβλέπονται από την εφαρμογή των δια¬ 
τάξεων του εν λόγω Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης 
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων». Περαιτέρω, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και της 
υπ'αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1 /οικ.175067/5.5.2017 απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιτρέπεται 
η εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και συστη¬ 
μάτων αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας από 
αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, 
με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Συνεπώς, για 
τις ανωτέρω κατηγορίες παραγωγών ΑΠΕ προβλέπεται 
ειδικό πλαίσιο αποζημίωσης με εφαρμογή ενεργειακού 
συμψηφισμού και δεν εντάσσονται σε καθεστώς στή¬ 
ριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης και ως εκ 
τούτου και στις ανταγωνιστικές διαδικασίες. 

Επειδή, για τη συμμετοχή στις ειδικές κατά τεχνολογία 
ανταγωνιστικές διαδικασίες, καθορίζεται με το άρθρο 
4 της υπ'αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/ΦΙ/οικ. 172859/22.03.2018 
υπουργική απόφαση, τέλος πεντακοσίων ευρώ (500), 
το οποίο καταβάλλεται υπέρ της ΡΑΕ, για κάθε συμμε- 
τέχοντα/ανά έργο στην ανταγωνιστική διαδικασία για 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος με¬ 
γαλύτερης ή ίσηςτων 5001<\Λ/ και μικρότερης ή ίσηςτου 
1 Μ\Λ/, και χιλίων ευρώ (1000) για κάθε συμμετέχοντα ανά 
έργο στις ανταγωνιστικές διαδικασίες για φωτοβολταϊ- 
κούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 
1 Μ\λ/ και μικρότερης ή ίσηςτων 20 Μ\Ν και για αιολικούς 
σταθμούς Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης 
των 3Μνν και μικρότερης ή ίσηςτων 50 Μνν. 

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του νό¬ 
μου, την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διενέργεια και 
ολοκλήρωση των ανωτέρω ανταγωνιστικών διαδικασιών 
υποβολής προσφορών, καθώς και για την κατακύρωση 
των σχετικών αποτελεσμάτων που θα αφορούν στην 
επιλογή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης 
με την μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, έχει η ΡΑΕ, προ- 
κειμένου, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζεται η τήρηση των 


αρχών διαφάνειας και ισότητας που πρέπει να διέπουν 
τις σχετικές ανταγωνιστικές διαδικασίες. 

Επειδή, όπως προβλέπεται στην ανωτέρω διάταξη του 
νόμου, η ΡΑΕ με την απόφασή της για την προκήρυξη της 
ανταγωνιστικής διαδικασίας καθορίζει ιδίως: α) τα κριτή¬ 
ρια συμμετοχής και αξιολόγησης, β) τους γεωγραφικούς 
ή άλλους χωροταξικούς περιορισμούς, γ) τον χρονικό 
ορίζοντα κατασκευής και λειτουργίας των επιλεγέντων 
σταθμών, δ) τα στοιχεία για τις απαιτούμενες εγγυητικές 
επιστολές, δ) τις τυχόν ρήτρες, ε) τυχόν μείωση της τιμής 
αναφοράς (Τ.Α.) που προκύπτει στο πλαίσιο ανταγωνι¬ 
στικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμό 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε ένα Μ.Δ.Ν. μετά τη διασύνδεσή 
του με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδε- 
μένο Δίκτυο, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη 
διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας. 

Επειδή, για την επίτευξη των εθνικών ενεργειακών 
στόχων κρίνεται σκόπιμη η συμμετοχή ώριμων έργων 
στις προσεχείς ανταγωνιστικές διαδικασίες. Ως εκ τού¬ 
του, προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις ειδικές κατά 
τεχνολογία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προ¬ 
σφορών είναι ύπαρξη Σύμβασης Σύνδεσης σε ισχύ ή 
οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε ισχύ με την προϋ¬ 
πόθεση ότι έχει προσκομισθεί η εγγυητική επιστολή του 
ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) ή του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α' 
70) κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος συμμετοχής 
στην ανταγωνιστική διαδικασία. 

Επειδή, πέρα από τα στοιχεία που απέστειλε στη ΡΑΕ ο 
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) με το υπ' 
αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ234468/26.03.2018 έγγραφό του και 
ο «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙ¬ 
ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) με το υπ'αριθμ. πρωτ. 
ΡΑΕ I - 234620/28.03.2018 έγγραφό του, αναμένεται το 
επόμενο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθεί η έκδοση 
Οριστικών Ορων σύνδεσης για φωτοβολταϊκές και αι¬ 
ολικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περιοχές του 
Διασυνδεδεμένου Συστήματος. 

Επειδή, βάσει των ανωτέρω εκτιμάται ότι, η συνολική 
δημοπρατούμενη ισχύς στην ανταγωνιστική διαδικασία 
υποβολής προσφορών για: α) φωτοβολταϊκούς σταθ¬ 
μούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 
Μνν (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 70 Μνν, 
β) φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος 
μεγαλύτερης του 1 Μ\Λ/ και μικρότερης ή ίσης των 20 
Μ\/ν δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 230 Μ \Ν (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II), 
γ) αιολικούς σταθμούς Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής με¬ 
γαλύτερης των 3 Μνν και μικρότερης ή ίσηςτων 50 Μνν 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 Μνν (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III). 

Επειδή, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ν. 4414/2016 οι εν λόγω 
διαδικασίες είναι ανταγωνιστικές και συνεπώς προκει- 
μένου να διασφαλιστεί ικανό επίπεδο ανταγωνισμού, 
κρίνεται σκόπιμο στο πλαίσιο της ρητής αρμοδιότητας 
της ΡΑΕ για τον προσδιορισμό κάθε σχετικού με τις εν 
λόγω ανταγωνιστικές διαδικασίες θέματος (παρ. 5, άρ¬ 
θρο 7, ν. 4414/2016) να προσδιοριστεί ένα ελάχιστο πο¬ 
σοστό συμμετοχής στη διαδικασία που θα διασφαλίσει 
τις συνθήκες του ανταγωνισμού αυτού. Με τον καθορι- 
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σμό ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής επιτυγχάνεται ένα 
σημαντικό όφελος για τους καταναλωτές, οι οποίοι βάσει 
του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου θα κληθούν να 
πληρώσουν για κάθε έργο, μέσω του ΕιδικούΤέλουςγια 
τη Μείωση των Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), ση¬ 
μαντικό μέρος του ποσού που υπολογίζεται ως κρατική 
ενίσχυση με βάση τη Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης 
που θα συνάψουν οι επιτυχόντες στις ανταγωνιστικές 
διαδικασίες. Επιπλέον, δεδομένου ότι ένας συμμετέχων 
δύναται να συμμετάσχει σε κάθε ανταγωνιστική διαδι¬ 
κασία με περισσότερα του ενός έργα, κρίνεται σκόπι¬ 
μο να εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο προκειμένου να 
αποτρέψει την εκ μέρους ενός και μόνο συμμετέχοντα 
διαμόρφωσης της τιμής. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανω¬ 
τέρω, για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία το ποσοστό 
συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον 75% πλέον της 
δημοπρατούμενης ισχύος. Επί τη βάσει του ανωτέρω κα¬ 
νόνα, η ακριβής δημοπρατούμενη ισχύς ανά κατηγορία 
θα προσδιοριστεί ανάλογα με τις αιτήσεις συμμετοχής 
που θα υποβληθούν κατά το Α'Στάδιο εκάστης ανταγω¬ 
νιστικής διαδικασίας με σχετική απόφαση της ΡΑΕ. Για 
λόγους διαφάνειας και διασφάλισης δίκαιων και μη με¬ 
ταβαλλόμενων κανόνων ανταγωνισμού 3 ριτοπ γνωστών 
σε όλους τους δυνητικά συμμετέχοντες στη διαδικασία, 
καθώς και για την ομαλή διενέργεια της ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας, δεν είναι δυνατή σε καμία περίπτωση η 
υπερκάλυψη της δημοπρατούμενης ισχύος. 

Επειδή, κρίνεται ότι, προς διασφάλιση της αποτελε¬ 
σματικής εφαρμογής του καθεστώτος στήριξης και της 
μέσω αυτού επίτευξης των εθνικών ενεργειακών στό¬ 
χων η ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική 
ή δοκιμαστική λειτουργία) των σταθμών που θα επιλε- 
γούν μέσω των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής 
προσφορών πρέπει να λάβει χώρα εντός συγκεκριμέ¬ 
νης προθεσμίας από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 
απόφασης της ΡΑΕ επί των οριστικών αποτελεσμάτων 
της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και συγκεκριμένα εντός: 
α) δώδεκα (12) μηνών για τους φωτοβολταϊκούς σταθ¬ 
μούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 
Μ\Λ/ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I), β) δεκαπέντε (15) μηνών για τους 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος με¬ 
γαλύτερης του 1 Μνν και μικρότερης ή ίσης των 5 Μ \Ν 
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II), γ) δεκαοχτώ (18) μηνών για τους φω- 
τοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγα¬ 
λύτερης των 5 Μνν (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II), δ) είκοσι τεσσάρων 
(24) μηνών για αιολικούς σταθμούς Μέγιστης Ισχύος 
Παραγωγής μεγαλύτερης των 3Μ\Λ/ και μικρότερης ή 
ίσηςτων 10 Μ \Ν (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III), ε) τριάντα έξι (36) μηνών 
για αιολικούς σταθμούς Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής 
μεγαλύτερης των 10 Μνν (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III), και στ) έξι (6) 
επιπλέον μηνών των προθεσμιών που προβλέπονται για 
τους σταθμούς των περιπτώσεων β), γ), δ) και ε) στην πε¬ 
ρίπτωση που για τη σύνδεσή τους στο ΕΣΜΗΕ απαιτείται 
κατασκευή νέου Υποσταθμού σύμφωνα με την οικεία 
Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, όπως αυτή κατατίθεται 
στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας. 

Επειδή, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/ΦΙ/οικ. 
172859/22.03.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλ¬ 
λοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1267/10.04.2018): «στην 


περίπτωση που η δη μοπρατούμενη ισχύς μίας ανταγωνι¬ 
στικής διαδικασίας δεν καλύπτεται, είναι δυνατή η υπερ- 
κάλυψη αυτής με την επιλογή του αμέσως επόμενου στη 
σειρά κατάταξης με βάση την τιμή προσφοράς στην 
ανταγωνιστική διαδικασίας, σταθμού ή συγκροτήματος 
σταθμών». Η ΡΑΕ κρίνει ότι δεν μπορεί να υπερκαλυφθεί 
η δημοπρατούμενη ισχύς, σε καμία ανταγωνιστική διαδι¬ 
κασία, για λόγους διαφάνειας και διασφάλισης των όρων 
του ανταγωνισμού 3 ρποπ γνωστών μεταξύ των συμμε- 
τεχόντων και μη μεταβαλλόμενων κατά τη διάρκεια της 
δημοπρασίας, δεδομένου ότι η δυνατότητα αυτή είναι 
ενδεχόμενο να οδηγήσει σε πλήρη καταστρατήγηση των 
βασικών όρων και προϋποθέσεων των ανταγωνιστικών 
διαδικασιών. Η εναπομείνασα ισχύς, δηλαδή η διαφορά 
μεταξύ της ακριβούς δημοπρατηθείσας ισχύος και του 
αθροίσματος της ισχύος όλων των επιλεγέντων συμμε- 
τεχόντων, μεταφέρεται στην επόμενη ανταγωνιστική 
διαδικασία για την συγκεκριμένη τεχνολογία ή/και κα¬ 
τηγορία, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η διαφάνεια 
και οι ίσοι όροι συμμετοχής όλων των συμμετεχόντων. 
Με τον τρόπο αυτό το άθροισμα της ισχύος όλων των 
επιλεγέντων συμμετεχόντων δεν υπερβαίνει σε καμία 
περίπτωση την ακριβή δημοπρατούμενη ισχύ κάθε 
ανταγωνιστικής διαδικασίας. 

Επειδή, για την επίτευξη των στόχων του νόμου, είναι 
αναγκαία η δέσμευση των συμμετεχόντων για τη συ¬ 
νέχιση της συμμετοχής τους καθ' όλη τη διάρκεια της 
ανταγωνιστικής διαδικασίας ώστε να επιτυγχάνεται η 
αποτελεσματική διεξαγωγή της ανταγωνιστικής διαδι¬ 
κασίας και να μην αλλοιώνονται τα αποτελέσματά της. 
Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμη η υποβολή από τους 
συμμετέχοντες στην ανταγωνιστική διαδικασία Εγγυητι¬ 
κής Επιστολής Συμμετοχής. Συναφώς, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ταχύτερα δυνατή και σε κάθε περίπτωση 
έγκαιρη υλοποίηση των έργων που θα επιλεγούν μέσω 
της διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά συνέπεια η απο¬ 
τελεσματική εφαρμογή του καθεστώτος στήριξης και η 
μέσω αυτής επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων, 
κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστο¬ 
λής Καλής Εκτέλεσης του έργου. Οι ανωτέρω εγγυητικές 
επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Υπολογαριασμού Ενι¬ 
σχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ καιΣΗΘΥΑτου 
Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού 
Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001 /2011 (Α' 179), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 10 του άρθρου 131 
του ν. 4495/2017, εφόσον δεν τηρηθούν οι προβλεπό- 
μενες προθεσμίες για την ενεργοποίηση της σύνδεσης 
των σταθμών. 

Επειδή, η ΡΑΕ, για το σκοπό της αποτελεσματικής 
άσκησης των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί από 
το νόμο για τη διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικα¬ 
σίας, με τρόπο διαφανή και αδιάβλητο, έχει συμβληθεί 
με εταιρεία που διαθέτει την τεχνογνωσία για τη διενέρ¬ 
γεια τέτοιων διαγωνιστικών διαδικασιών. Για την επιτυχή 
ολοκλήρωση κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας, είναι 
αναγκαία η πραγματοποίηση αυτής σε δύο στάδια, ήτοι 
στο πρώτο στάδιο με ηλεκτρονική υποβολή, μέσω ηλε¬ 
κτρονικής πλατφόρμας, των αιτήσεων συμμετοχής σε 
κάθε ανταγωνιστική διαδικασία συνοδευόμενες από τα 
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σχετικά δικαιολογιγπκά, και με διενέργεια, σε δεύτερο 
στάδιο ηλεκτρονικών δημοπρασιών υποβολής προ¬ 
σφορών μεταξύ των συμμετεχόντων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής και θα έχουν προκριθεί για 
τη συμμετοχή στη δεύτερη αυτή φάση της κάθε αντα¬ 
γωνιστικής διαδικασίας. 

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει: 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σε εφαρμογή των 
διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, 
τη διενέργεια τριών (3) ανταγωνιστικών διαδικασιών 
υποβολής προσφορών για επιλογή φωτοβολταϊκών και 
αιολικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στή¬ 
ριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και των κατ' εξουσιοδό¬ 
τηση αυτού κανονιστικών πράξεων, και την έγκριση των 
αντίστοιχων Τευχών Προκηρύξεων των Ανταγωνιστικών 
Διαδικασιών, με το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στα 
συνημμένα της παρούσας κείμενα, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Προκήρυξη 1/2018 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ 
ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 4414/2016) 
ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 70 ΜΜ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΡν < 1 ΜΜ 

Περιεχόμενα 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Άρθρο 1: Εισαγωγή 

Άρθρο 2: Αρχή διενέργειας Ανταγωνιστικής Διαδικα¬ 
σίας-Δημοσίευση Προκήρυξης - Παροχή διευκρινίσεων 
Άρθρο 3: Ορισμοί 

Άρθρο 4: Γλώσσα διαδικασίας - Επικύρωση εγγράφων 
Άρθρο 5: Επικοινωνία 

Άρθρο 6: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στην Ανταγω¬ 
νιστική Διαδικασία 
ΚΕΦΑΆΑΙΟ Β' 

Άρθρο 7: Δικαίωμα συμμετοχής στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία - Προϋποθέσεις συμμετοχής 
Άρθρο 8: Τέλος Συμμετοχής 
Άρθρο 9: Άόγοι αποκλεισμού Συμμετεχόντων 
Άρθρο 10: Διαδικασία Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
Υποβολής Προσφορών 

Άρθρο 11: Στάδιο ΑΆνταγωνιστικής Διαδικασίας - Δι- 
καιολογητικά συμμετοχής - Διαδικασία και περιεχόμενο 
Άρθρο 12: Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής - 
Απόφαση ΡΑΕ 

Άρθρο 13: Ενστάσεις κατά το Α'Στάδιο της Ανταγωνι¬ 
στικής Διαδικασίας 


Άρθρο 14: Στάδιο Β' Ανταγωνιστικής Διαδικασίας - 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία - Δικαιούμενοι Συμμετοχής - 
Διαδικασία- Όροι 

Άρθρο 15: Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 

Άρθρο 16: Υλοποίηση των εγκαταστάσεων, που εντά¬ 
χθηκαν σε καθεστώς στήριξης μετη μορφή Λειτουργικής 
Ενίσχυσης 

Άρθρο 17: Ρήτρες - Κυρώσεις για την καλή εκτέλεση 
του έργου 

Άρθρο 18: Ματαίωση - Αναβολή της Διαγωνιστικής 
Διαδικασίας 

Άρθρο 19: Δημοσίευση της Προκήρυξης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΚΕΦΑΆΑΙΟ Α' 

Άρθρο 1: 

Εισαγωγή 

1.1. Με το ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α' 149/9-8-2016) (εφεξής 
και «Νόμος») καθορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο στήριξης 
με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας (εφεξής «Α.Π.Ε.») και συμπαραγω¬ 
γής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης (εφεξής 
«Σ.Η.Θ.Υ.Α.»).Το νέο καθεστώς αποτελεί μετάβαση από 
το μέχρι πρόσφατα ισχύον σύστημα αποζημίωσης με 
σταθερές εγγυημένες τιμές, σε ένα νέο μηχανισμό ενί¬ 
σχυσης της λειτουργίας των μονάδων, ο οποίος προβλέ¬ 
πει τη συμμετοχή των μονάδων στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, δίνοντάς τους παράλληλα μία προσαύξηση 
τιμής, επιπλέον αυτής που διαμορφώνεται στη χον¬ 
δρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το νέο καθε¬ 
στώς είναι σύμφωνο με τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για 
τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος 
και της ενέργειας (2014-2020), Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014/0 200/01)». 

1.2 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου, 
από την 1 η Ιανουάριου 2017 τίθεται σε ισχύ καθεστώς 
στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους 
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Ο.Υ.Α. μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υπο¬ 
βολής προσφορών. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, εκ- 
δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, 
τον Δεκέμβριο του έτους 2017 η υπ'αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/ 
ΦΙ/οικ. 184573 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 4488/19.12.2017) με θέμα «Καθο¬ 
ρισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παρα¬ 
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Ο.Υ.Α. 
που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή 
Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής δια¬ 
δικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρισμός των 
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως 
τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και καθορισμός μεθοδολο¬ 
γίας και διαδικασίας επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, 
στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Ο.Υ.Α. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση 
ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, 
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με βάση την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.4414/2016», η 
οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/ 
οικ.172858/22.03.2018 Απόφαση του Υπουργού Περι¬ 
βάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1263/10.04.2018). 

1.3 Εν συνεχεία, δυνάμει των παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 
του ν. 4414/2016 εκδόθηκε η υπ'αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/ΦΙ/οικ. 
172859/22.03.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλ¬ 
λοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1267/10.04.2018) με θέμα: 
«Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή 
και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει¬ 
ας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω 
ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για 
τα έτη 2018,2019 και 2020, ελάχιστου αριθμού ανταγω¬ 
νιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος, 
ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς για κάθε 
ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και 
τέλους συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υπο¬ 
βολής προσφορών, με βάση τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 
7 του ν. 4414/2016». 

1.4 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 
7 του ν. 4414/2016, «Η ανταγωνιστική διαδικασία υποβο¬ 
λής προσφορών, προκηρύσσεται με απόφαση της ΡΑΕ, 
στην οποία καθορίζονται τα κριτήρια συμμετοχής και 
αξιολόγησης, οι γεωγραφικοί ή άλλοι χωροταξικοί περι¬ 
ορισμοί, ο χρονικός ορίζοντας κατασκευής και λειτουρ¬ 
γίας των επιλεγέντων σταθμών, στοιχεία για τις απαιτού- 
μενες εγγυητικές επιστολές, τυχόν ρήτρες, τυχόν μείωση 
τηςΤ.Α. που προκύπτει στο πλαίσιο ανταγωνιστικής δι¬ 
αδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμό Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε ένα Μ.Δ.Ν. μετά τη διασύνδεσή του με το 
Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δί¬ 
κτυο και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια της 
ανταγωνιστικής διαδικασίας. Για τη διενέργεια και την 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων των ανταγωνιστικών 
διαδικασιών αρμόδια είναι η Ρ.Α.Ε.». 

1.5 Στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4414/2016 και ει¬ 
δικότερα βάσει της ως άνω παρ. 5 του άρθρου 7 αυτού, η 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (εφεξής «ΡΑΕ»). προκηρύσσει 
με την παρούσα Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής 
προσφορών (εφεξής και «Ανταγωνιστική Διαδικασία») 
για την επιλογή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς 
ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής 
Ενίσχυσης, σύμφωνα καταρχήν με τους κάτωθι όρους και 
προϋποθέσεις, όπως αυτοί αποτυπώνονται συγκεντρω¬ 
τικά στον Πίνακα 1. 

Α. Στην Ανταγωνιστική Διαδικασία συμμετέχουν έργα 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με εγκατεστημένη ισχύ 
μικρότερη ή ίση του ενός (1) ΜΙΑ/ (ΡΡν < 1 Μ\Λ/) (Κατη¬ 
γορία I). 

Η ακριβής δημοπρατούμενη ισχύς θα οριστικοποιη- 
θεί με απόφαση της ΡΑΕ, μετά την ολοκλήρωση του Α' 
Σταδίου της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας Προκήρυξης 
και πριν τη διενέργεια της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας 
(Β'Στάδιο). 

Β. Η μέγιστη δημοπρατούμενη ισχύς καθορίζεται στα 
70 ΜΙΑ/. 

Γ. Η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφοράς 
στο πλαίσιο της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας καθορίζε¬ 


ται στα 85 €/Μ\Λ/Γι, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/ 
ΦΙ/οικ. 172859/22.03.2018 Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1267/10.04.2018). 

Δ. Στην Ανταγωνιστική Διαδικασία δικαιούνται να 
συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας 
προκήρυξης. 

Ε. Προϋπόθεση συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Δια¬ 
δικασία υποβολής προσφορών είναι η ύπαρξη Σύμβασης 
Σύνδεσης σε ισχύ ή Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης 
σε ισχύ. 

ΣΤ. Προϋπόθεση συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Δι¬ 
αδικασία υποβολής προσφορών αποτελεί η καταβολή 
τέλους συμμετοχής για κάθε Συμμετέχοντα (ανά εγκα¬ 
τάσταση ΑΠΕ) καθώς και η Εγγυητική Επιστολή Συμμε¬ 
τοχής, όπως ορίζονται στον Πίνακα 1. 

Ζ. Για τις εγκαταστάσεις των έργων ΑΠΕ, που θα επιλε- 
γούν μέσω της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, η ενεργο¬ 
ποίηση της σύνδεσης κατά περίπτωση πρέπει να λάβει 
χώρα εντός ορισμένης προθεσμίας από την οριστική 
κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας, όπως 
ορίζεται στον Πίνακα 1. Οι προθεσμίες αυτές αναστέλλο¬ 
νται σε περίπτωση που μετά την οριστική κατακύρωση 
του αποτελέσματος της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
υπάρξει αναστολή με δικαστική απόφαση της ισχύος 
οποιοσδήποτε άδειας απαιτούμενης στο πλαίσιο της 
κατά το νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας για τη νόμιμη 
εκτέλεση του έργου. Στην περίπτωση αυτή, οι ανωτέρω 
προθεσμίες παρατείνονται, για όσο διάστημα διαρκεί η 
αναστολή αυτή. 

Σε περίπτωση που η ενεργοποίηση της σύνδεσης των 
εγκαταστάσεων, που θα επιλεγούν μέσω της Ανταγωνι¬ 
στικής Διαδικασίας, δεν επιτευχθεί εντός των οριζομέ- 
νων στον Πίνακα 1 προθεσμιών, λαμβανομένων υπόψη 
των ως άνω προβλέψεων της παρούσας Προκήρυξης 
για αναστολή τους μετά από δικαστική απόφαση, ακο¬ 
λουθούνται οι διαδικασίες και επιβάλλονται οι κυρώσεις 
που περιγράφονται στο άρθρο 17. 


1.6 Πίνακας 1: Συγκεντρωτική αποτύπωση όρων και 
προϋποθέσεων της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 


Τεχνολογία Σταθμών ΑΠΕ 

Φωτοβολτάίκοί Σταθμοί 

Μέγιστη Δημοπρατούμενη 
ισχύς [Μ\Λ/] 

70 

Ακριβής Δημοπρατούμενη 
ισχύς [ΜΙΑ/] 

Καθορίζεται με 

Απόφαση της ΡΑΕ κατά 
την ολοκλήρωση του Α' 
Σταδίου. 

Υπολειπόμενη ποσότητα 
Δημοπρατούμενης ισχύος 

Μεταφέρεται στην 
επόμενη ανταγωνιστική 
διαδικασία της ίδιας 
τεχνολογίας. 

Κατηγορία εγκαταστάσεων 

Κατηγορία 1 

Ανώτατη επιτρεπόμενη 
τιμή υποβολής προσφοράς 
[€/Μ\Λ/Γι] 

85 

Επίπεδο ανταγωνισμού 

75% 

Τέλος Συμμετοχής [€] 

500 
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Εγγυητική Επιστολή Συμ¬ 
μετοχής 

1 % του συνόλου της 
επένδυσης 

Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης 

4% του συνόλου της 
επένδυσης 

Προϋπόθεση Συμμετοχής 

Σύμβαση Σύνδεσης σε 
ισχύ ή Οριστική 
Προσφορά Σύνδεσης 
σε ισχύ 

Χρονοδιάγραμμα 

Ανταγωνιστικής 

Διαδικασίας 

Βλ. Πίνακα 2 

Ενεργοποίηση Σύνδεσης 

Από την ημερομηνία 
ανακοίνωσης της 
απόφασης της ΡΑΕ 
επί των οριστικών 
αποτελεσμάτων της 
ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας και εντός 

12 μηνών. 


Άρθρο 2: 

Αρχή διενέργειας Ανταγωνιστικής 

Διαδικασίας - Δημοσίευση Προκήρυξης - 

Παροχή διευκρινίσεων 

2.1. Αρχή διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ): 

Οδός Πειραιώς 132, Αθήνα 

Ταχ. Κωδ. 11854 

Τηλ. 210 3727400 

Ρ3Χ 210 3255460 

Ε-ΙΎΙθίΙ ΐθηςΙθΓ_ΓΘ5@Γ3θ.9Γ 

Θέμα επικοινωνίας με τη ΡΑΕ [1 /2018] 

2.2. Το τεύχος της Προκήρυξης με τα Παραρτήματα 
αυτής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ (Γιΐΐρ:// 
νννννν.ΓΒθ.ςιΐ') σε ηλεκτρονική μορφή. 

2.3. Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν συ¬ 
μπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά 
με την παρούσα Προκήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον Πίνακα 2, υποβάλλοντας εγγράφως στη ΡΑΕ ερωτή¬ 
σεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 
θ-ιτΐ3ίΙ ΐθπάθΓ_Γθ5@Γ3θ·9Γ, αυστηρά με τίτλο θέματος 
[1/2018] και δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία επικοινω¬ 
νίας τους, ήτοι (α) στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας, 
(β) αριθμό τηλεφώνου, (γ) αριθμό Εβχ, (δ) διεύθυνση ηλε¬ 
κτρονικού ταχυδρομείου, (ε) ταχυδρομική διεύθυνση. Οι 
Ενδιαφερόμενοι και οι Συμμετέχοντες δε δικαιούνται να 
επικαλούνται προφορικές απαντήσεις - διευκρινίσεις της 
ΡΑΕ. Η ΡΑΕ αναρτά τυχόν διευκρινιστικές ανακοινώσεις 
σχετικά με την Προκήρυξη και την Ανταγωνιστική Δια¬ 
δικασία στην ιστοσελίδα της. 

Άρθρο 3: 

Ορισμοί 

Για την εφαρμογή της παρούσας Προκήρυξης, οι όροι 
που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις αυτής έχουν την 
ακόλουθη έννοια ή/και την έννοια που ορίζεται στο ν. 
4414/2016 ή στο ν.3468/2006: 

3.1. «Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση» ή «Αί¬ 


τηση Συμμετοχής»: 

Η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία υποχρεούται 
να καταθέτει/υποβάλλει, σύμφωνα με τους όρους της 
Προκήρυξης, ο Ενδιαφερόμενος για τη συμμετοχή του 
στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. Η Αίτηση Συμμετοχής - 
Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να έχει τη μορφή των Παραρ¬ 
τημάτων 1 ως 6, ανάλογα με τη μορφή του Συμμετέχο- 
ντος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), και να συνοδεύεται 
από τα, οριζόμενα στο άρθρο 11.2 της Προκήρυξης, δι- 
καιολογητικά. Η Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση 
υπογράφεται, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από 
νόμιμο εκπρόσωπό του που εξουσιοδοτείται ειδικώς. Η 
Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να 
φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του υπο- 
γράφοντος προσώπου από οποιαδήποτε Διοικητική ή 
Αστυνομική Αρχή ή Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45), όπως ισχύει. 

3.2. «Ανταγωνιστική Διαδικασία Υποβολής Προσφο¬ 
ρών» ή «Ανταγωνιστική Διαδικασία»: 

Η διαδικασία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της 
παρούσας Προκήρυξης για την ένταξη σταθμών παρα¬ 
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σε κα¬ 
θεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4414/2016. 

3.3. «Διαφορική Προσαύξηση»: 

Η Λειτουργική Ενίσχυση σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/ 
Μ\Λ/Γι), στη βάση μιας διαφορικής τιμής αποζημίωσης 
ανά έργο εγκατάστασης, που παρέχεται σε κάθε Επι- 
λεγέντα Συμμετέχοντα - Κάτοχο σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, υπό τη μορφή προσαύ- 
ξησης επιπλέον των εσόδων τους από τη συμμετοχή 
των σταθμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως 
αυτά έχουν διορθωθεί με τη διαδικασία Αντιλογισμού 
της Απόκλισης Εσόδων. 

3.4. «Διαχειριστής»: 

Ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), ο οποίος είναι η εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙ¬ 
ΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), ο Διαχειριστής του Ελ¬ 
ληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΕΣΜΗΕ), ο οποίος είναι η εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙ¬ 
ΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» 
(ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), ο Διαχειριστής του Δικτύου Μη Διασυνδε- 
δεμένων Νήσων (ΜΔΝ), ο οποίος είναι η εταιρεία ΔΕΔ¬ 
ΔΗΕ Α.Ε., και ο Διαχειριστής του Δικτύου του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών, ο οποίος είναι η εταιρεία «Διεθνής 
Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», κατά περίπτωση. 

3.5. «Εγγυητικές Επιστολές»: 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής και η Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που κατατίθενται στη ΡΑΕ, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας. 

3.6. «Εγκατεστημένη ισχύς σταθμού ή Ισχύς Συμμετο¬ 
χής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία»: 

Η ισχύς του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ, η οποία αναφέρεται στην Οριστική Προσφορά 
Σύνδεσης ή στη Σύμβαση Σύνδεσης. 

3.7. «Ενδιαφερόμενος»: 

Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που 
δύναται και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα 
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Ανταγωνιστική Διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Νόμου και της παρούσας Προκήρυξης. 

3.8. «Ενεργοποίηση της Σύνδεσης»: 

Η θέση του σταθμού σε κανονική λειτουργία. 

3.9. «Επιλέγεις Συμμετέχων»: 

Ο Συμμετέχων, του οποίου ο σταθμός παραγωγής ηλε¬ 
κτρικής ενέργειας επιλέγεται, μέσω της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας, για να ενταχθεί σε καθεστώς στήριξης με 
τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις δι¬ 
ατάξεις του ν. 4414/2016. 

3.10. «Ηλεκτρονική Δημοπρασία» ή «Δημοπρασία»: 

Η διενεργούμενη, κατά τη δεύτερη φάση (Στάδιο Β') 

της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, ηλεκτρονική δημοπρα¬ 
σία υποβολής προσφορών, σύμφωνα μετά άρθρα 10 και 
14 της Προκήρυξης. 

3.11. «ΗλεκτρονικόςΤόπος διενέργειας της Ανταγωνι¬ 
στικής Διαδικασίας»: 

Είναι η ιστοσελίδα που φιλοξενεί την Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα με διεύθυνση (ΙΙΚΕ) Ηιΐΐρ5://νννννν.ηη3Γί<β1:5ίΐθ. 
9ύ στην οποία θα διενεργηθεί η Ανταγωνιστική Διαδικα¬ 
σία από τον πάροχο ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 

3.12. «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα»: 

Είναι ένα σύνολο ηλεκτρονικών εφαρμογών, με τη χρή¬ 
ση των οποίων γίνεται (α) εγγραφή μέσω του διαδικτύου 
στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας από κάθε Ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα 
Ει1:1:ρ5://νννννν.εο5ΐηο-οηθ.9Γ/Γθ9ί5ΐ:θΓ/, που επιθυμεί να 
λάβει μέρος στην Ανταγωνιστική Διαδικασία, (β) υπο¬ 
βολή από τον Συμμετέχοντα της Αίτησης Συμμετοχής 
και των δικαιολογητικών συμμετοχής (Στάδιο Α' της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας) και (γ) συμμετοχή στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία (Στάδιο Β'της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας), εφόσον ο Συμμετέχων επιλεγεί να συμμε- 
τάσχει στο Β'Στάδιο της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιείται από τη ΡΑΕ για 
τη διεξαγωγή της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 

3.13. «Κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ¬ 
γειας από ΑΠΕ»: 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που θα κατασκευάσει 
και θα έχει στην ιδιοκτησία του Σταθμό παραγωγής ηλε¬ 
κτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, βάσει της οικείας άδειας 
παραγωγής, που κατέχει και της σχετικής Οριστικής 
Προσφοράς Σύνδεσης, που του έχει χορηγηθεί, ή/και 
της σχετικής Σύμβασης Σύνδεσης που έχει συνάψει με 
τον αρμόδιο Διαχειριστή. 

3.14. «Λειτουργική Ενίσχυση»: 

Η ενίσχυση, που παρέχεται σε Κατόχους σταθμών πα¬ 
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, σε ευρώ ανά 
μεγαβατώρα (€/ΜννΜ) και στην προκειμένη περίπτωση 
στον Επιλεγέντα Συμμετέχοντα - Κάτοχο σταθμού παρα¬ 
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4414/2016. 

3.15. «Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων»: 

Ο κατάλογος, που καταρτίζεται με απόφαση της ΡΑΕ 
μετά την αξιολόγηση των τυχόν υποβληθέντων ενστά¬ 
σεων του Σταδίου Α'της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και 
περιλαμβάνει τους Συμμετέχοντες, που δεν πληρούν τα 
απαιτούμενα κριτήρια για τη συμμετοχή στο Στάδιο Β' 


της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας με αναφορά στον μο¬ 
ναδικό αριθμό υποβολής (Ιϋ), όπως αποστέλλεται από 
την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα σε κάθε Συμμετέχοντα ανά 
έργο κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης και των 
δικαιολογητικών συμμετοχής. 

3.16. «Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων» 

Ο κατάλογος, που καταρτίζεται με Απόφαση της ΡΑΕ 
μετά την αξιολόγηση των τυχόν υποβληθέντων ενστά¬ 
σεων του Σταδίου Α'της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και 
περιλαμβάνει τους Συμμετέχοντες, που πληρούν τα απαι- 
τούμενα κριτήρια και δύνανται να συμμετάσχουν στο 
Στάδιο Β'της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, με αναφορά 
στον μοναδικό αριθμό υποβολής (Ιϋ), όπως αποστέλ- 
λεται από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα σε κάθε Συμμε¬ 
τέχοντα ανά έργο κατά την ηλεκτρονική υποβολή της 
Αίτησης και των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

3.17. «Οριστική Προσφορά Σύνδεσης»: 

Η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σταθμού παραγω¬ 
γής ηλεκτρικής ενέργειας., η οποία χορηγείται από τον 
αρμόδιο Διαχειριστή για σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 
του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α' 129). 

3.18. «Προκήρυξη»: 

Η παρούσα Προκήρυξη. 

3.19. «Προσφορά»: 

Η/Οι προσφορά/ές, που υποβάλλει ο Συμμετέχων 
κατά τη δεύτερη φάση (Στάδιο Β') της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία υποβολής 
προσφορών, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 14 της Προ- 
κήρυξης. 

3.20. «Προσωρινός Κατάλογος Αποκλεισθέντων»: 

Ο κατάλογος, που καταρτίζεται με Απόφαση της ΡΑΕ 
μετά την εξέταση του περιεχομένου των υποβληθέντων 
Αιτήσεων Συμμετοχής και περιλαμβάνει τους Συμμε¬ 
τέχοντες, που δεν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια 
για τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία, με 
αναφορά στον μοναδικό αριθμό υποβολής (Ιϋ), όπως 
αποστέλλεται από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα σε κάθε 
Συμμετέχοντα ανά έργο κατά την ηλεκτρονική υποβολή 
της Αίτησης και των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

3.21. «Προσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων»: 

Ο κατάλογος, που καταρτίζεται με Απόφαση της ΡΑΕ 
μετά την εξέταση του περιεχομένου των υποβληθέντων 
Αιτήσεων Συμμετοχής και περιλαμβάνει τη συνολική 
ισχύ των συμμετεχόντων έργων, καθώς και τους Συμ¬ 
μετέχοντες που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια και 
δύνανται να συμμετάσχουν στο Στάδιο Β'της Ανταγωνι¬ 
στικής Διαδικασίας, με αναφορά στον μοναδικό αριθμό 
υποβολής (Ιϋ), όπως αποστέλλεται από την Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα σε κάθε Συμμετέχοντα ανά έργο κατά την 
ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης και των δικαιολογη- 
τικών συμμετοχής. 

3.22. «ΡΑΕ»: 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. 

3.23. «Σταθερή Τ ιμή»: 

Η λειτουργική ενίσχυση με τη μορφή σταθερής τιμής, 
ανά έργο σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/Μ\Λ/Μ), που παρέ¬ 
χεται στον Επιλεγέντα Συμμετέχοντα - Κάτοχο σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 
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3.24. «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ Κατηγορίας I»; 

Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ 
μικρότερη ή ίση του ενός (1) Μ\Ν (ΡΡν < 1 Μ \Ν). 

3.25. «Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής 
Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.)»: 

Η σύμβαση, που υπογράφει ο Επιλέγεις Συμμετέχων - 
Κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ για τη σύνδεση του σταθμού του στο Διασυνδε- 
δεμένο Σύστημα ή στο Δίκτυο, καθώς και την ένταξή 
του στο καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορι¬ 
κής Προσαύξησης, βάσει των σχετικών διατάξεων του 
ν. 4414/2016.0 Επιλέγεις Συμμετέχων πρέπει να πληροί 
κατά την υπογραφή αυτής τις προβλεπόμενες κατά νόμο 
προϋποθέσεις, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νο¬ 
μοθεσία και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 9 
του ν. 4414/2016 και των αποφάσεων, που εκδίδονται 
κατ'εξουσιοδότηση αυτού, και τις Πρότυπες Συμβάσεις 
Λειτουργικής Ενίσχυσης, όπως εγκρίνονται και ισχύουν, 
οι δε όροι της σύμβασης αυτής περιλαμβάνουν τους εκά¬ 
στοτε όρους των ως άνω Πρότυπων Συμβάσεων. 

3.26. «Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής 
Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.)»: 

Η σύμβαση, που υπογράφει ο Επιλέγεις Συμμετέχων - 
Κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ για τη σύνδεσή του στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 
ή στο Δίκτυο, καθώς και την ένταξή του στο καθεστώς 
Λειτουργικής Ενίσχυσης ΣταθερήςΤιμής, βάσει των σχε¬ 
τικών διατάξεων του ν. 4414/2016. Ο Επιλέγεις Συμμε¬ 
τέχων πρέπει να πληροί κατά την υπογραφή αυτής τις 
προβλεπόμενες κατά νόμο προϋποθέσεις, σύμφωνα με 
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, και συγκεκριμένα 
τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4414/2016 και των 
αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού 
και τις Πρότυπες Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης, 
όπως εγκρίνονται και ισχύουν, οι δε όροι της σύμβασης 
αυτής περιλαμβάνουν τους εκάστοτε όρους των ως άνω 
Πρότυπων Συμβάσεων. 

3.27. «Σύμβαση Σύνδεσης»; 

Η Σύμβαση Σύνδεσης, που έχει υπογράψει ο Ενδιαφε¬ 
ρόμενος για το σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ, με τον αρμόδιο Διαχειριστή, κατά τα προβλε- 
πόμενα στις διατάξεις των άρθρων 8-10 του ν. 3468/2006 
(ΦΕΚ Α' 129), όπως ισχύει, και στους Κώδικες Διαχείρισης 
του ΕΣΜΗΕ, του ΕΔΔΗΕ και των ΜΔΝ. 

3.28. «Συμμετέχων»; 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία. Κάθε Αίτηση Συμμετοχής 
και προσφορά μπορεί να αφορά έναν (1) μόνο σταθμό 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ενδιαφερόμενος, ο 
οποίος προτίθεται να συμμετέχει στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία για περισσότερους του ενός σταθμού παρα¬ 
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να συμμετέχει 
στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβάλλοντας περισ¬ 
σότερες, ανάλογα με τον αριθμό των σταθμών, Αιτήσεις 
Συμμετοχής και, εφόσον προκριθεί στη δεύτερη φάση 
της διαδικασίας (Στάδιο Β'), περισσότερες ανάλογα με 
τον αριθμό των σταθμών προσφορές κατά την Ηλεκτρο¬ 
νική Δημοπρασία. 


3.29. «Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.)»: 

Η τιμή σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/Μ\Λ/Η) ανά έργο 
εγκατάστασης, που θα παρέχεται σε κατόχους σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, και στην 
προκειμένη περίπτωση στον Επιλεγέντα Συμμετέχοντα 
- Κάτοχο σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ, στη βάση της οποίας υπολογίζεται μηνιαίως 
η Λειτουργική Ενίσχυση, με τη μορφή της Διαφορικής 
Προσαύξησης ή της ΣταθερήςΤιμής, για την αποζημίωση 
της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Άρθρο 4; 

Γλώσσα διαδικασίας - Επικύρωση εγγράφων 

4.1. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνι¬ 
κή και κάθε έγγραφο της ΡΑΕ είναι συντεταγμένο στην 
Ελληνική γλώσσα. Η συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Δι¬ 
αδικασία, η Αίτηση Συμμετοχής και τα έγγραφα, που την 
συνοδεύουν ή συνυποβάλλονται, η Προσφορά, καθώς 
και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστο¬ 
ποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης κ.λπ. διατυπώνο¬ 
νται εγγράφως, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική 
γλώσσα. Κείμενα, που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα 
δεν λαμβάνονται υπόψη. Πρωτότυπα έγγραφα, που εκ- 
δίδονται από χώρες του εξωτερικού θα συνοδεύονται, 
επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους 
στα ελληνικά. Δεν είναι υποχρεωτική η μετάφραση εται¬ 
ρικών αναφορών, εταιρικών ετήσιων απολογισμών και/ή 
άλλων εταιρικών ενημερωτικών εντύπων, που έχουν συ¬ 
νταχθεί στην Αγγλική και δεν περιλαμβάνονται στα προ- 
βλεπόμενα από την παράγραφο 11.2 της Προκήρυξης 
ως υποχρεωτικά δικαιολογητικά συμμετοχής. 

4.2. Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά, που 
αφορούν αλλοδαπές επιχειρήσεις και κατατίθενται από 
τους Συμμετέχοντες στο πλαίσιο της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας, απαιτείται να είναι: α) νόμιμα επικυρωμένα, 
είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του Συμμε¬ 
τέχοντας, είτε με την επίθεση της σφραγίδας"Αρο5ΐίΙΙθ" 
σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 
1961 (που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 - ΦΕΚ Α' 188), 
ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους, β) μεταφρα¬ 
σμένα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 
την έννοια των άρθρων 454 του Κώδικα Πολιτικής Δι¬ 
κονομίας και 36 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, 
ΦΕΚ Α'208). 

4.3. Γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η ελ¬ 
ληνική. Όλα τα έγγραφα και οι τυχόν ενστάσεις θα υπο¬ 
βάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 5: 

Επικοινωνία 

Οι Ενδιαφερόμενοι/Συμμετέχοντες μπορούν να επι¬ 
κοινωνούν με τη ΡΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί¬ 
ου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (θ-ιτίθίΙ) 
ΐθηάθΓ_Γθ5@Γ3θ·9Γ, αυστηρά με θέμα: [1/2018]. 

Άρθρο 6: 

Τεκμήριο από τη συμμετοχή 

στην Ανταγωνιστική Διαδικασία 

Η συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία συνιστά 
τεκμήριο, άλλως εξώδικη ομολογία, ότι ο Συμμετέχων 
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έχει λάβει πλήρη γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας και 
της παρούσας Προκήρυξης και αποδέχεται ανεπιφύλα¬ 
κτα τους όρους και τις διατάξεις αυτής. 

Η συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία συνιστά 
τεκμήριο ότι ο Συμμετέχων γνωρίζει τις υποχρεώσεις 
για ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού παρα¬ 
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, που θα ενταχθεί 
σε καθεστώς στήριξης λειτουργικής ενίσχυσης κατόπιν 
της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, όπως ορίζονται στο 
ν. 4414/2016 και εντός των οριζόμενων στη παρούσα 
προκήρυξη προθεσμιών, καθώς και τη διαδικασία κα¬ 
τάρτισης, τις προϋποθέσεις υπογραφής και τους όρους 
της Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής 
(Σ.Ε.Σ.Τ.) και της Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Δι¬ 
αφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Άρθρο 7: 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία - Προϋποθέσεις συμμετοχής 

7.1. Στην Ανταγωνιστική Διαδικασία δικαιούνται να 
συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που κατά το 
χρόνο υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής σε αυτή: 
(α) είναι Κάτοχοι Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει¬ 
ας από φωτοβολταϊκά με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 
μικρότερηήίσητοςενός(1)Μνν(ΡΡν<1 Μνν)(ΚατηγορίαΙ), 
ο οποίος εξαιρείται από την υποχρέωση λήψης Άδειας 
Παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3468/2006, 
και (β) διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ ή Οριστική 
Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ. 

7.2. Σε περίπτωση που ένα νομικό ή φυσικό πρόσω¬ 
πο είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός (1) Σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, μπορεί να 
λαμβάνει μέρος στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υπο¬ 
βάλλοντας μια Αίτηση Συμμετοχής για κάθε σταθμό που 
κατέχει, εγγράφοντας στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και πιστοποιώντας μέσω 
αυτής διαφορετικό χρήστη, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 10 της παρούσας Προκήρυξης για τον κάθε 
σταθμό. 

7.3. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Δια¬ 
δικασία έχουν και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Κάτοχοι 
Φωτοβολτάίκών Σταθμών, που έχουν ενταχθεί στη Διαδι- 
κασίαΤαχείας Αδειοδότησηςτου άρθρου 9 ν. 3775/2009 
(ΦΕΚΑΊ22) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων 
του ν. 3894/2010 (ΦΕΚ Α' 204), εφόσον πληρούν τις προ¬ 
ϋποθέσεις της παρούσας. 

7.4. Δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στην παρούσα 
Ανταγωνιστική Διαδικασία Κάτοχοι σταθμών των παρα¬ 
κάτω περιπτώσεων: 

(α) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μεγαλύτερη του ενός 
(1) ΜΙΑ/. 

(β) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, των οποίων οι Σταθμοί έχουν συνδεθεί με το 
Σύστημα ή το Δίκτυο. 

(γ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 


ενέργειας, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της πα¬ 
ραγράφου 7.1. 

(δ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, που εγκαθίστανται σε Μη Διασυνδεδεμένα 
Νησιά (ΜΔΝ). 

7.5. Η συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία 
γίνεται με ευθύνη του Συμμετέχοντα, στον οποίο δεν 
παρέχεται εκ μόνης της συμμετοχής του οποιοδήποτε 
δικαίωμα αποζημίωσης. Ειδικότερα, οι Συμμετέχοντες 
δεν δικαιούνται καμίας αποζημίωσης σε περίπτωση 
αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας. Δι¬ 
ατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων ή επιφυλάξεων, θα 
θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων της Ανταγωνι¬ 
στικής Διαδικασίας και θα οδηγήσουν στον αποκλεισμό 
του Συμμετέχοντα που τις διατυπώνει. 

7.6. Η ΡΑΕ δύναται να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επα¬ 
λήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους 
Συμμετέχοντες ή να ζητήσει πρόσθετα αποδεικτικά στοι¬ 
χεία (δικαιολογητικά και πιστοποιητικά) για την επαλή¬ 
θευση του δικαιώματος συμμετοχής του Συμμετέχοντα. 

Άρθρο 8: 

Τέλος Συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία 
ο Συμμετέχων πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να έχει 
καταβάλει προηγουμένως το τέλος συμμετοχής που 
ορίζεται στον Πίνακα 1. Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω 
τέλος θα καταβάλλεται για κάθε εγκατάσταση, που θα 
συμμετάσχει στην εν λόγω Ανταγωνιστική Διαδικασία. Ο 
Συμμετέχων επιβαρύνεται με τυχόν χρεώσεις προμήθει¬ 
ας των πιστωτικών ιδρυμάτων.Το καθαρό ποσό θα κατα¬ 
βληθεί στο λογαριασμό, πουτηρεί η ΡΑΕ, στηνΤράπεζα: 
ΑΙρΓίθ ΒθπΙ<, Αριθμός Λογαριασμού: 358-002002002974, 
ΙΒΑΝ: ΟΒ 680 140 358 0358 00200 200 2974,δΙΛ/ΙΕΤΥ-ΒΙΌ: 
ΌΒΒΑΟΡΑΑΧΧΧ με την αιτιολογία: Προκήρυξη 1/2018 
- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣ¬ 
ΤΑΣΗΣ ΑΠΕ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της 
αίτησης συμμετοχής, το τέλος συμμετοχής επιστρέφεται. 

Άρθρο 9: 

Λόγοι αποκλεισμού Συμμετεχόντων 

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία και αποκλείονται: 

9.1. Όσοι Συμμετέχοντες δεν πληρούν τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
παρούσας Προκήρυξης. 

9.2. Όσοι Συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους 
ή μέλη της διοίκησής τους έχουν καταδικαστεί αμετάκλη- 
τα κατά την τελευταία τριετία, για έναν ή περισσότερους 
από τους κατωτέρω λόγους: 

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρ¬ 
θρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ 
ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21 ης 
Δεκεμβρίου 1998. 

β) Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμ¬ 
βουλίου της 26ης Μάίόυ 1997 και στο άρθρο 3 παρά¬ 
γραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμ¬ 
βουλίου. 

γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
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για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

δ). Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστη¬ 
ριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91 /308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστη¬ 
ριότητες. 

ε). Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 
δόλιας χρεοκοπίας. 

στ). Έχουν καταδικασθεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
του κράτους εγκατάστασης, για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική τους διαγωγή. 

9.3. Όσοι Συμμετέχοντεςτελούν υπό πτώχευση, εκκα¬ 
θάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείρι¬ 
ση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης 
αρ. 99 ν. 3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από 
τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις ή έχει κινηθεί διαδικασία κή¬ 
ρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείρι¬ 
ση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή διαδικασίας εξυγίανσης 
αρ. 99 ν. 3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από 
τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις. 

9.4. Όσοι Συμμετέχοντες βρίσκονται σε κατάσταση 
λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δραστη- 
ριότητάς τους ή τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 
του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
άλλες ανάλογες καταστάσεις ή επίσης τελούν υπό διαδι¬ 
κασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 
των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις. 

9.5. Όσοι Συμμετέχοντες δεν έχουν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις τους, όσον αφορά καταβολή των εισφο¬ 
ρών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετι¬ 
κές διατάξεις της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένοι, ή 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 

9.6. Όσοι Συμμετέχοντες δεν έχουν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις τους, όσο αφορά την πληρωμή των φό¬ 
ρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις 
της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με 
την ελληνική νομοθεσία. 

9.7. Οι Συμμετέχοντες για τους οποίους αποδειχθεί, 
μετά από έλεγχο της ΡΑΕ, ότι έχουν υποβάλει ψευδή δή¬ 
λωση κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή 
δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

9.8. Οι Συμμετέχοντες που δεν καταβάλλουν προηγου¬ 
μένως το τέλος συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδι¬ 
κασία υπέρ της ΡΑΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 8 της παρούσας Προκήρυξης. 

9.9. Οι Συμμετέχοντες, που δεν υποβάλουν τα οριζό¬ 
μενα στο άρθρο 11 της Προκήρυξης δικαιολογητικά 
συμμετοχής. 

9.10. Οι Συμμετέχοντες, των οποίων το περιεχόμενο 
των Αιτήσεων Συμμετοχής - Υπευθύνων Δηλώσεων της 


παρ. 11.2.1 του άρθρου 11 της Προκήρυξης δεν έχει το 
περιεχόμενο των Παραρτημάτων 1 ως 6 της Προκήρυ¬ 
ξης 

9.11. Οι Συμμετέχοντες, που δεν υποβάλουν στη ΡΑΕ 
την Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση, την Εγγυ¬ 
ητική Επιστολή Συμμετοχής και τα οριζόμενα στο άρθρο 
11 της Προκήρυξης δικαιολογητικά κατά τον τρόπο και 
την διαδικασία, που ορίζεται στα άρθρα 10 και 11 της 
Προκήρυξης. 

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 9.2 ανωτέρω, απο¬ 
κλεισμός του Συμμετέχοντα νομικού προσώπου επέρ¬ 
χεται και αν στο αδίκημα ή παράπτωμα έχει υποπέσει 
μέλος της διοίκησής του, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα 
στην παρ. 11.2.1 της παρούσας Προκήρυξης. 

Άρθρο 10: 

Διαδικασία Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας Υποβολής Προσφορών 

10.1. Η Ανταγωνιστική Διαδικασία θα γίνει σε δύο (2) 
στάδια: 

10.1.1. Στάδιο Α': Εγγραφή στην Ηλεκτρονική Πλατ¬ 
φόρμα και κατάθεση Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

10.1.1.1. Εγγραφή στο διαδικτυακό ιστότοπο για τη 
συμμετοχή στην Ανταγωνιστική διαδικασία. 

Βήμα 1 ο: Εγγραφή - χορήγηση κωδικών 
πρόσβασης - πιστοποίηση χρηστών 

Κάθε Ενδιαφερόμενος, προκειμένου να υποβάλει την 
Αίτηση Συμμετοχής, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και 
να συμμετάσχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία, απαι¬ 
τείται να υποβάλει αίτηση εγγραφής στην Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασί¬ 
ας. Η ανωτέρω αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα στοι¬ 
χεία, που αφορούν τόσο το Ενδιαφερόμενο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, όσο και τα στοιχεία των χρηστών, που 
εξουσιοδοτεί το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τη χρήση 
των εφαρμογών και την υποβολή των προβλεπόμενων 
από την Προκήρυξη. Ενδεικτικά, στα στοιχεία αυτά πε¬ 
ριλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 

V Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή πλήρης επω¬ 
νυμία νομικού προσώπου. 

V Διακριτικό τίτλο νομικού προσώπου. 

V Δ/νση κατοικίας φυσικού προσώπου ή έδρα νομικού 
προσώπου. 

V ΑΦΜ φυσικού προσώπου ή ΑΦΜ νομικού προσώ¬ 
που. 

V Τηλέφωνο και ίάχ. 

V Ηλεκτρονική διεύθυνση (θ-ιύιθΜ). 

V Στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας. 

·\/Τομέα αγοράς, που δραστηριοποιείται το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο βάσει κωδικοποίησης ΈΡν. 

V Εφαρμογές, για τις οποίες επιθυμεί πρόσβαση. 

V Στοιχεία και μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση 
(θ-ιύίθΜ) κάθε προς εγγραφή/πιστοποίηση χρήστη (για 
κάθε εγκατάσταση, που πρόκειται να συμμετέχει στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία, ο συνδυασμός των ανωτέρω 
στοιχείων πρέπει να είναι μοναδικός). 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η αίτηση δύναται να 
καταχωρηθεί και, κατόπιν επεξεργασίας της και εντός 
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της επόμενης εργάσιμης ημέρας, αποστέλλονται στον 
αιτούμενο εγγραφής Ενδιαφερόμενο οι ακόλουθοι κω¬ 
δικοί πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, ανά 
εγγραφόμενο/πιστοποιούμενο χρήστη: 

(α) όνομα χρήστη (υ5θΓΠ3ΐπθ), 

(β) κωδικός οργανισμού (εοιτιρθηγ Ιϋ) και 
(γ) αρχικός κωδικός εισόδου (ρ355ννοιτΙ). 

Με την πρώτη είσοδο στην ως άνω εφαρμογή, ο Ενδι¬ 
αφερόμενος (ο κάθε χρήστης) καλείται να αλλάξει τον 
κωδικό εισόδου για διασφάλιση του απορρήτου του. 
Η πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα θα γίνεται 
αποκλειστικά με χρήση αυτού του απόρρητου κωδικού 
εισόδου σε συνδυασμό με τους λοιπούς δύο (2) κωδι¬ 
κούς πρόσβασης, που θα έχουν χορηγηθεί σε κάθε χρή¬ 
στη (υ5θΓΠ3ΐτΐθ, εοιτιρΒηγ Ιϋ). 

Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων είναι κάτοχος περισ¬ 
σοτέρων του ενός (1) Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, για τους οποίους καταθέτει περισσότερες 
Αιτήσεις Συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της πα¬ 
ρούσας Προκήρυξης, για την είσοδό του στην ως άνω 
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, υποχρεούται να προβεί στον 
ορισμό περισσότερων πιστοποιημένων χρηστών (όσων 
και τα έργα, που πρόκειται να συμμετάσχουν στην Αντα¬ 
γωνιστική Διαδικασία), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην 
Κατηγορία I της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. Στην ειδική 
περίπτωση, που ο Συμμετέχων είναι φυσικό πρόσωπο 
που επιθυμεί τη συμμετοχή του με περισσότερα του ενός 
έργα, υποχρεούται να προβεί σε πολλαπλές αιτήσεις εγ¬ 
γραφής με τα ίδια στοιχεία χρήστη, δηλαδή τα ατομικά 
του στοιχεία, αλλά να δηλώσει διαφορετικές ηλεκτρονι¬ 
κές διευθύνσεις (θ-ιύιβΜ) για κάθε έργο. 

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν την ανω¬ 
τέρω αίτηση εγγραφής στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, 
σύμφωνα το χρονοδιάγραμμα της Προκήρυξης όπως 
αποτυπώνεται στον Πίνακα 2. 

Βήμα 2ο: Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής - 
Υπεύθυνη Δήλωση και Δικαιολογητικών 

Στη συνέχεια, έπειτα από τη λήψη των ως άνω κωδικών 
πρόσβασης, οι Συμμετέχοντες πρέπει να μεταβούν στον 
Ηλεκτρονικό Τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Δια¬ 
δικασίας με ηλεκτρονική διεύθυνση (υΚΕ) Ειΐΐρ5://νννννν. 
ιτΐ3ΐ1<θΐ5ίΐθ.9ΐ'. Με τη χρήση των κωδικών πρόσβασής 
τους εισέρχονται στο περιβάλλον εφαρμογών και επιλέ¬ 
γουν τις «Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών» για 
τη συμμετοχή στην πρώτη φάση (Στάδιο Α') της Αντα¬ 
γωνιστικής Διαδικασίας. 

Στην εφαρμογή αυτή θα υποβάλλουν υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα την Αίτηση 
Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση και τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 
της παρούσας Προκήρυξης, επιλέγοντας: «Φ/Β σταθμοί 
Κατηγορίας I (ΡΡν < 1 Μ\Λ/)», καθώς και τη μορφή του 
Συμμετέχοντος [φυσικό πρόσωπο, Α.Ε., Ε.Π.Ε., προσω¬ 
πικές εταιρίες (Ο.Ε. - Ε.Ε. - Αστική εταιρία), Ι.Κ.Ε. ή λοιπά 
νομικά πρόσωπα]. 

Ρητά σημειώνεται ότι, μετά την οριστική ηλεκτρονική 
υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής - Υπεύθυνης Δήλω¬ 
σης και των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο Συμμετέ¬ 


χων πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, εντός της αυστηρής 
προθεσμίας, που καθορίζεται στο χρονοδιάγραμμα της 
παρούσας Προκήρυξης, από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής, να καταθέσει στο 
πρωτόκολλο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κλειστό 
και σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά που ανα- 
φέρονται στην παράγραφο 11.4 της παρούσας Προκή¬ 
ρυξης με την ένδειξη: 

«ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2018 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
(Κατηγορία I: ΡΡν <1Μ\Λ/) 

[Επωνυμία Συμμετέχοντος]» 

10.1.1.2. Η ΡΑΕ, θα ελέγξει, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 12 της Προκήρυξης, την πληρότητα και το 
περιεχόμενο των υποβληθέντων Αιτήσεων Συμμετοχής 
και δικαιολογητικών, σύμφωνα με τους όρους της πα¬ 
ρούσας, και θα προκρίνει στην επόμενη φάση (Στάδιο Β') 
τους Συμμετέχοντες, που πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
και δύνανται να συμμετάσχουν στο Στάδιο Β'της Αντα¬ 
γωνιστικής Διαδικασίας για την Κατηγορία I. 

Η ΡΑΕ, με Απόφασή της, θα καταρτίσει Προσωρινό 
Κατάλογο Συμμετεχόντων της Κατηγορίας I, που προ- 
κρίθηκαν για τη συμμετοχή τους στη δεύτερη φάση (Στά¬ 
διο Β') της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, και Προσωρινό 
Κατάλογο Αποκλεισθέντων, που θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα της ΡΑΕ. 

Οι έχοντες έννομο συμφέρον δύναται να υποβάλλουν 
ενστάσεις ενώπιον της ΡΑΕ εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Προκήρυ¬ 
ξης (Πίνακας 2). Η ΡΑΕ, αφού εξετάσει τις τυχόν υποβλη- 
θείσες ενστάσεις, αποφασίζει σχετικά με τον Οριστικό 
Κατάλογο Συμμετεχόντων και τον Οριστικό Κατάλογο 
Αποκλεισθέντων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της 
παρούσας Προκήρυξης (Πίνακας 2). 

10.1.1.3. Προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητικός 
ανταγωνισμός και να υπάρξει επιτυχία της εν λόγω αντα¬ 
γωνιστικής διαδικασίας, τίθεται ο ακόλουθος βασικός 
κανόνας: Το άθροισμα της ισχύος όλων των Συμμετε¬ 
χόντων του Οριστικού Καταλόγου Συμμετεχόντων στην 
Κατηγορία I, πρέπει να υπερβαίνει κατά το επίπεδο αντα¬ 
γωνισμού του Πίνακα 1, τη δημοπρατούμενη ισχύ της 
Κατηγορίας αυτής. 

Ααμβάνοντας υπόψη τον κανόνα αυτό, και τον Οριστι¬ 
κό Κατάλογο Συμμετεχόντων, η ΡΑΕ, με απόφασή της, θα 
οριστικοποιήσει την ακριβή ισχύ δημοπράτησης, ώστε 
να εξασφαλιστεί το συγκεκριμένο επίπεδο ανταγωνι¬ 
σμού (Πίνακας 1). 

Για παράδειγμα: Στην Κατηγορία I, η μέγιστη δημο¬ 
πρατούμενη ισχύς είναι 70 Μ\Λ/ και η συνολική ισχύς των 
έργων του Οριστικού Καταλόγου Συμμετεχόντων 50 Μ \Ν. 
Η ΡΑΕ θα καθορίσει την ακριβή ισχύ δημοπράτησης ίση 
με 29 ΜΙΑ/, προκειμένου να τηρηθεί ο κανόνας του επιπέ¬ 
δου ανταγωνισμού 75% (50/ 1,75 = 28,6 ΜΜ). 

10.1.1.4. Η ΡΑΕ, με την απόφασή της σχετικά με τον 
Οριστικό Κατάλογο Συμμετεχόντων και τον Οριστικό 
Κατάλογο Αποκλεισθέντων, προσδιορίζει την ακριβή 
ισχύ δημοπράτησης για την Κατηγορία I, ενημερώνοντας 
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κάθε έναν Συμμετέχοντα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (θ-ιτιβιΙ), που έχει δηλώσει στην Αίτηση 
Συμμετοχής του. 

ΤοΤέλος Συμμετοχής, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 
8 της παρούσας Προκήρυξης, δεν επιστρέφεται σε καμία 
περίπτωση μετά τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής 
κατάθεσης Αιτήσεων, με την επιφύλαξη του άρθρου 18. 

Οι Συμμετέχοντες, που πληρούν τα απαιτούμενα κρι¬ 
τήρια και περιλαμβάνονται στον ανωτέρω Οριστικό Κα¬ 
τάλογο Συμμετεχόντων, θα ειδοποιούνται ηλεκτρονικά 
από τη ΡΑΕστη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(θ-ιτωίΙ), που έχουν δηλώσει στην Αίτηση Συμμετοχής 
τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση 
(Στάδιο Β') της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 

Οι Συμμετέχοντες, που δεν πληρούν τα απαιτούμενα 
κριτήρια, θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (θ-γτιβϊΙ) που έχουν δηλώσει, 
ότι αποκλείστηκαν και δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης 
στη δεύτερη φάση (Στάδιο Β') της Ανταγωνιστικής Δι¬ 
αδικασίας. 

10.1.2. Στάδιο Β': Συμμετοχή στην Ηλεκτρονική δημο¬ 
πρασία της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας - Αποτελέσματα 

10.1.2.1. Οι Συμμετέχοντες, που περιλαμβάνονται 
στους Οριστικούς Καταλόγους Συμμετεχόντων, θα κλη¬ 
θούν από τη ΡΑΕ με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (θ-ιύιβιΙ), που έχουν δηλώ¬ 
σει, να λάβουν μέρος, με τη χρήση των κωδικών τους, 
σε εικονική δημοπρασία, με σκοπό να εκπαιδευτούν και 
να εξοικειωθούν με το περιβάλλον του ηλεκτρονικού 
συστήματος διεξαγωγής της Ηλεκτρονικής Δημοπρα¬ 
σίας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. Κατά το χρονικό 
διάστημα, από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτε¬ 
λεσμάτων του πρώτου σταδίου μέχρι την ημερομηνία 
διενέργειας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, ο πάροχος 
ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα παρέχει διευκρινίσεις 
σχετικά με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας 
(ΗθΙράθ5ΐ<). 

10.1.2.2. Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα διενεργηθεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Πίνακα 2 της παρού¬ 
σας. Οι όροι, οι επιμέρους φάσεις του Σταδίου Β' και η 
διαδικασία της ανωτέρω δημοπρασίας περιγράφονται 
αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας Προκήρυξης. 
Μετά την ηλεκτρονική Δημοπρασία της Κατηγορίας I, 
δύναται να υποβληθούν ενστάσεις με ηλεκτρονικό μή¬ 
νυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ϊθπ0θγ_γθ5@Γ3θ.9γ 
αυστηρά εντός τριάντα (30) λεπτών από την ώρα λήξης 
της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 

10.1.2.3. Μετά την ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής 
Δημοπρασίας, ο πάροχος ηλεκτρονικών δημοπρασιών 
περατώνει το έργο του με την επίσημη αποστολή των 
αποτελεσμάτων της στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, με βάση τα αποτελέ¬ 
σματα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, και κατόπιν της 
εξέτασης των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων, σύμφω¬ 
να με την παράγραφο 14.3 της παρούσας Προκήρυξης, 
αποφασίζει σχετικά με τους Συμμετέχοντες - Κάτοχους 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, 
που μειοδότησαν και επιλέχθηκαν μέσω της εν λόγω 
ανταγωνιστικής διαδικασίας, για να ενταχθούν σε κα¬ 
θεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης 
για την Κατηγορία I. 


10.1.3. Η Ανταγωνιστική Διαδικασία θα διεξαχθεί σύμ¬ 
φωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται στον 
παρακάτω πίνακα: 


Πίνακας 2: Χρονοδιάγραμμα 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 


Υποβολή ερωτημάτων 
Ενδιαφερομένων επί της 
Προκήρυξης και της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 

Ως τις 

21/05/2018 και 
ώρα 11:30 π.μ. 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων 

Ημ/νία 

Δημοσίευσης 
της Προκήρυξης 
σε ΦΕΚ 

Λήξη υποβολής αιτήσεων 

05/06/2018 
και ώρα 

11:30 π.μ. 

Προσκόμιση πρωτότυπων 
εγγράφων (ΗθιχΙ Έοργ) και 
παραλαβή από τη ΡΑΕ 

Έως τις 

08/06/2018 
και ώρα 15:00 

Α' Στάδιο: Αξιολόγηση αιτήσεων 
από τη ΡΑΕ 

05/06/2018 - 
19/06/2018 

2η Απόφαση ΡΑΕ - Έκδοση 
Προσωρινού Πίνακα Συμμετεχό¬ 
ντων και Προσωρινού Καταλόγου 
Αποκλεισθέντων 

19/06/2018 

Υποβολή Ενστάσεων Α' Σταδίου 

19/06/2018 - 
21/06/2018 
και ώρα 

11:00 π.μ. 

Αξιολόγηση Ενστάσεων 

Α' Σταδίου 

21/06/2018- 
25/06/2018 

3η Απόφαση ΡΑΕ - Οριστικά Απο¬ 
τελέσματα Αξιολόγησης 
(Αξιολόγηση ενστάσεων - Οριστι¬ 
κός Κατάλογος Συμμετεχόντων - 
Οριστικός Κατάλογος 
Αποκλεισθέντων - Ακριβής 
Δημοπρατούμενη ισχύς) - 
Ενημέρωση Συμμετεχόντων 

25/06/2018 

Εγγραφή Συμμετεχόντων στην 
ηλεκτρονική δημοπρασία 

25/06/2018 - 
27/06/2018 

Εκπαίδευση Συμμετεχόντων 
(χρηστών) - ΗθΙρ ϋθ5ΐ< παρόχου - 
Διενέργεια Εικονικών 

Δημοπρασιών σύμφωνα με το 
πρόγραμμα που θα σταλεί στους 
Συμμετέχοντες 

28/06/2018 - 
29/06/2018 

Διενέργεια Δημοπρασίας Φ/Β - 
Κατηγορία 1 

02/07/2018 
(διάρκειας 30 
λεπτών): 

10:00 π.μ. - 
10:30 π.μ. 

Υποβολή Ενστάσεων Β' Σταδίου - 
εντός 30 λεπτών από το πέρας της 
Δημοπρασίας 

02/07/2018: 

10:30 π.μ.- 
11:00 π.μ. 
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Αξιολόγηση Ενστάσεων Β' Σταδίου 

02/07/2018- 

04/07/2018 

4η Απόφαση ΡΑΕ - Ανάρτηση 
Οριστικών Πινάκων Επιτυχόντων - 
Ενημέρωση Συμμετεχόντων 

02/07/2018 - 
04/07/2018 


10.1.4. Αναλόγωςτου αριθμού των υποβληθέντων αι¬ 
τήσεων, η ΡΑΕ δύναται με Απόφασή της να παρατείνει το 
χρόνο αξιολόγησης των αιτήσεων και συνακόλουθα να 
μεταθέτει την ημερομηνία διεξαγωγής της ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας. 

Άρθρο 11: 

Στάδιο Α'Ανταγωνιστικής Διαδικασίας - 
Δικαιολογητικά συμμετοχής - 
Διαδικασία και περιεχόμενο 

11.1. Η υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής - Υπεύθυ¬ 
νης Δήλωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και σύμ¬ 
φωνα με το χρονοδιάγραμμα της παρούσας Προκήρυ¬ 
ξης (Πίνακας 2), στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα διενέρ¬ 
γειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας με ηλεκτρονική 
διεύθυνση (ϋΗΕ) Ηΐΐρ5://νννννν.ιτΐ3ΐ'Ι<θΐ5ίΐθ.9ΐ'. Εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας, ο Ενδιαφερόμενος πρέπει 
να έχει ολοκληρώσει οριστικά την ηλεκτρονική υποβο¬ 
λή της Αίτησης Συμμετοχής - Υπεύθυνης Δήλωσης και 
των δικαιολογητικών συμμετοχής. Μετά την πάροδο 
της ανωτέρω προθεσμίας, η είσοδος στην Ηλεκτρονι¬ 
κή Πλατφόρμα δε θα είναι δυνατή προς υποβολή των 
ανωτέρω. 

Μετά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής - Υπεύ¬ 
θυνης Δήλωσης και των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 
η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα αποστέλλει αυτόματα στο 
Συμμετέχοντα ηλεκτρονικό μήνυμα (θ-ιγιβΝ), με το οποίο 
ενημερώνεται για το χρόνο (ημερομηνία και ώρα) και 
την παραλαβή της Αίτησης Συμμετοχής του και για το 
μοναδικό αριθμό υποβολής (Ιϋ) αυτής. Επισημαίνεται ότι 
το ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα είναι αυτοματοποιημέ¬ 
νο μήνυμα της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και αποτελεί 
απλή απόδειξη παραλαβής. Η πληρότητα των Αιτήσε¬ 
ων Συμμετοχής και δικαιολογητικών συμμετοχής, που 
υποβάλλονται και η τήρηση των όρων και προϋποθέ¬ 
σεων της παρούσας Προκήρυξης κατά την πρώτη φάση 
(Στάδιο Α') της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, διαπιστώ¬ 
νονται με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται μετά την 
εξέταση/αξιολόγηση του συνόλου των υποβληθεισών 
Αιτήσεων Συμμετοχής και δικαιολογητικών. 

Αιτήσεις Συμμετοχής - Υπεύθυνες Δηλώσεις και δι- 
καιολογητικά συμμετοχής, που υποβληθούν στην Ηλε¬ 
κτρονική Πλατφόρμα της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
μετά από την ώρα και ημερομηνία, που ορίζονται στην 
παρούσα Προκήρυξη ως καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής τους ή που τυχόν περιέλθουν στη ΡΑΕ, με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέραν των οριζόμενων ανωτέ¬ 
ρω, δεν λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στον 
Ενδιαφερόμενο. 

11.2. Οι Ενδιαφερόμενοι, για τη συμμετοχή τους στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία απαιτείται να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, στην 
οποία θα πρέπει να έχουν προηγουμένως εγγράφει σύμ¬ 


φωνα με το άρθρο 10 της Προκήρυξης, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα κατωτέρω 
δικαιολογητικά, νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία, 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (κατά προτίμηση σε 
μορφή.ράίή.]ρθ9): 

11.2.1. Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία πλήρως συμπληρωμένη, υπο¬ 
γεγραμμένη από το Συμμετέχον φυσικό πρόσωπο ή το 
νόμιμο εκπρόσωπο του Συμμετέχοντος νομικού προσώ¬ 
που, σύμφωνα μετά υποδείγματα των Παραρτημάτων 1 
ως 6 της παρούσας Προκήρυξης, με θεωρημένο το γνή¬ 
σιο της υπογραφής του υπογράφοντος προσώπου από 
αρμόδια αρχή, στην οποία θα δηλώνουν μεταξύ άλλων 
υπεύθυνα, σύμφωνα με άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι: 

ί. Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκή¬ 
ρυξης. 

Μ. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, 
συμβάσεων κ.λπ. τυπικών δικαιολογητικών, που υπο¬ 
βάλλουν, δεν έχουν ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και της 
Προσφοράς και έχουν τηρήσει τους όρους αυτών. 

ίίί. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ότι δεν έχουν 
γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό, εκτός όσων 
αναφέρονται στα σχετικά ΦΕΚ, Ανακοινώσεις, αποφάσεις 
κ.λπ. που προσκομίσθηκαν, ότι τα όργανα διοίκησης του 
νομικού προσώπου, η σύνθεση του αρμοδίου οργάνου, η 
συγκρότησή του σε σώμα και οι αρμοδιότητες και εξου¬ 
σίες των εκπροσώπων του νομικού προσώπου - εταιρίας 
είναι πράγματι αυτές που αναφέρονται στο σχετικό πρα¬ 
κτικό, αποφάσεις κ.λπ., όπως δημοσιεύτηκε. 

ίν. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση 
ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδικήματα, που 
επιφέρουν τον αποκλεισμό τους από τη συμμετοχή στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία και, ειδικότερα, για: 

(α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρ¬ 
θρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(β) Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μάίου 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου. 

(γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

(δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστη¬ 
ριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

(ε) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 
δόλιας χρεοκοπίας. 

(στ) Για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του 
διαγωγή σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εγκα¬ 
τάστασης. 

ν. Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτι¬ 
κό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 ν. 3588/ 
2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, που προκύπτει 
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από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον 
τους ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσω¬ 
πούν διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά πε¬ 
ρίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κα¬ 
νονιστικές διατάξεις. 

νί. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ότι δε βρίσκεται 
σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής 
της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση 
του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκα¬ 
θάριση του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α' 101), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και, δεν τελεί υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκα¬ 
θάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις. 

νϋ. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παρά¬ 
πτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί πειθαρχι¬ 
κά με οποιοδήποτε τρόπο. 

νίϋ. Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσο 
αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/ 
και του κράτους εγκατάστασής τους. 

ίχ. Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσο αφο¬ 
ρά την πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλουν 
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/ 
και του κράτους εγκατάστασής τους. 

Εφόσον ο Συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο, η ανω¬ 
τέρω Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση περιλαμ¬ 
βάνει δήλωση και των: 

- ομόρρυθμων εταίρων και διαχειριστών (σε περίπτω¬ 
ση ομόρρυθμων ή ετερορρύθμων εταιρειών), 

- διαχειριστών (σε περίπτωση εταιρειών περιορισμέ¬ 
νης ευθύνης), 

- προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου (σε περίπτω¬ 
ση ανώνυμης εταιρείας), 

- φυσικών προσώπων που ασκούν τη διοίκησή του (σε 
κάθε άλλη περίπτωση), 

- και επιπλέον του φυσικού προσώπου, που υπογράφει 
την Αίτηση Συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία 
για λογαριασμό του νομικού προσώπου, αν είναι διαφο¬ 
ρετικό από τα παραπάνω. 

Εφόσον, έχουν διαπραχθεί αδικήματα της περίπτωσης 
στ) της παραγράφου 9.1.2 του άρθρου 9 της παρούσας 
Προκήρυξης, στο πρόσωπο του Συμμετέχοντα ή των 
ανωτέρω προσώπων, οφείλει αυτός να τα αναφέρει ανα¬ 
λυτικά στην Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση και 
να συνυποβάλλει την καταδικαστική απόφαση, προκει- 
μένου να κριθεί από τη ΡΑΕ αν επιφέρουν αποκλεισμό. 

Από την υποβληθείσα Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται 
λόγος αποκλεισμού του Συμμετέχοντα, αλλιώς αυτός 
θα αποκλείεται. 

11.2.2 Αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής του 
τέλους συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Πίνακα 1 της παρούσας Προκήρυξης. 


11.2.3. Σε περίπτωση Συμμετέχοντος νομικού προ¬ 
σώπου, η ως άνω Αίτηση Συμμετοχής απαιτείται να 
συνοδεύεται από Πρακτικό απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρείας, σε περίπτωση Α.Ε., ή απόφα¬ 
ση των διαχειριστών, σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή 
Ι.Κ.Ε., ή των οργάνων διοίκησης, σε κάθε άλλης μορφής 
εταιρείας ή νομικού προσώπου, για κάθε Συμμετέχοντα, 
με την οποία: (α) Εγκρίνεται η συμμετοχή τους στην Αντα¬ 
γωνιστική Διαδικασία. 

(β) Ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με εξουσία να υπο¬ 
γράφει δεσμευτικά για τον Συμμετέχοντα την Αίτηση 
Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση και όλα τα έγγραφα 
της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 

(γ) Ορίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας και πιστοποίη¬ 
σης του Συμμετέχοντα και ιδίως ο χρήστης και η διεύ¬ 
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (θ- ιύιβϊΙ), μέσω 
της οποίας θα γίνεται η εγγραφή και πιστοποίηση στην 
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του παρόχου διενέργειας της 
Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, κατά τα οριζόμενα στο άρ¬ 
θρο 10 της Προκήρυξης. 

(δ) Ορίζεται αντίκλητος (ο οποίος δύναται να είναι το 
ίδιο πρόσωπο με το νόμιμο εκπρόσωπο), με πλήρη στοι¬ 
χεία επικοινωνίας αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 
αριθμόςτηλεφώνου, φαξ, θ-ιγιβΜ κ.λπ.), προκειμένου να 
μπορεί η ΡΑΕ να έλθει σε επικοινωνία με τον Συμμετέ¬ 
χοντα. 

Η ανωτέρω απόφαση πρέπει να έχει συνταχθεί σύμ¬ 
φωνα με το Παράρτημα 7 της Προκήρυξης. 

11.2.4. Νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία Συμμε¬ 
τέχοντος: 

11.2.4.1. Αν ο Συμμετέχων είναι ανώνυμη εταιρεία 
(Α.Ε.), απαιτείται να υποβάλει κωδικοποιημένο κατα¬ 
στατικό της εταιρείας, ΦΕΚ συστάσεως, ΦΕΚ Διοικητι¬ 
κού Συμβουλίου και ΦΕΚ νομιμοποιήσεων (ή/και σχε¬ 
τικές Ανακοινώσεις από το Γ.Ε.ΜΗ), με το σύνολο των 
τροποποιήσεών τους μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης 
της Αίτησης Συμμετοχής, καθώς και βεβαίωση από τις 
υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητη¬ 
ρίου για τις τροποποιήσεις του καταστατικού του, ισχύον 
Δ.Σ., μη λύση της εταιρείας κ.λπ., όπως ορίζονται στο 
Παράρτημα 2. 

11.2.4.2. Αν ο Συμμετέχων είναι προσωπική εταιρεία 
(Ο.Ε., Ε.Ε.) απαιτείται να υποβάλει συμφωνητικό σύστα¬ 
σης με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι την ημερομηνία 
κατάθεσηςτης Αίτησης Συμμετοχής, καθώς και βεβαίω¬ 
ση από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους 
επιμελητηρίου για τις τροποποιήσεις του καταστατικού 
του, εκπροσώπηση, μη λύση κ.λπ., όπως ορίζονται στο 
Παράρτημα 4. 

11.2.4.3. Αν ο Συμμετέχων είναι εταιρεία περιορισμέ¬ 
νης ευθύνη (Ε.Π.Ε.) απαιτείται να υποβάλει κωδικοποιη- 
μένο καταστατικό και ΦΕΚ συστάσεως με το σύνολο των 
τροποποιήσεων ως την ημέρα της υποβολής της Αίτησης 
Συμμετοχής (ή/και σχετικές Ανακοινώσεις από το Γ.Ε.ΜΗ), 
καθώς και βεβαίωση από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμό¬ 
διου κατά τόπους επιμελητηρίου για τις τροποποιήσεις 
του καταστατικού του, εκπροσώπηση, μη λύση κ.λπ., 
όπως ορίζονται στο Παράρτημα 3. 

11.2.4.4. Αν ο Συμμετέχων είναι ιδιωτική κεφαλαίου- 
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χική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) απαιτείται να προσκομίσει κωδικο- 
ποιημένο καταστατικό και ΦΕΚ συστάσεως με το σύνολο 
των τροποποιήσεων έως την ημέρα της υποβολής της 
Αίτησης Συμμετοχής (ή/και σχετικές Ανακοινώσεις από 
το Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και βεβαιώσεις από τις υπηρεσίες 
Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου για 
τις τροποποιήσεις του καταστατικού του, εκπροσώπηση, 
μη λύση κ.λπ., όπως ορίζονται στο Παράρτημα 5. 

11.2.4.5. Αν ο Συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο δη¬ 
μοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δι¬ 
καίου (Ν.Π.Ι.Δ.), ίδρυμα, σωματείο, συνεταιρισμός ή Ενερ¬ 
γειακή Κοινότητα κατά την έννοια του ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 
Α'9), απαιτείται να προσκομίσει αντίγραφο της ιδρυτικής 
του πράξης (νόμος, π.δ., αποφάσεις, καταστατικό κ.λπ.), 
τις πράξεις τροποποίησης της ιδρυτικής του πράξης, 
ΦΕΚ συστάσεως, το κωδικοποιημένο καταστατικό του, 
την απόφαση εκλογής/συγκρότησης του οργάνου διοί¬ 
κησης, διοικητικού συμβουλίου κ.λπ. και της εκπροσώ¬ 
πησης και κατά περίπτωση βεβαιώσεις αρμόδιου κατά 
τόπου Πρωτοδικείου έδρας νομικού προσώπου ή άλλης 
Διοικητικής Αρχής για τις τροποποιήσεις του καταστατι¬ 
κού του, εκπροσώπηση, μη λύση κ.λπ., όπως ορίζονται 
στο Παράρτημα 6. 

11.2.4.6. Αν ο Συμμετέχων είναι φυσικό πρόσωπο απαι¬ 
τείται να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο της αστυ¬ 
νομικής του ταυτότητας και την έναρξη επιτηδεύματος 
από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία με 
τις μεταβολές της, όπως ορίζονται στο Παράρτημα 1. 

11.2.4.7. Αν ο Συμμετέχων είναι φυσικό ή νομικό πρό¬ 
σωπο με έδρα στην αλλοδαπή, απαιτείται να προσκομί¬ 
σει τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα, κατά περί¬ 
πτωση, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους της έδρας 
του, νομίμως επικυρωμένα σύμφωνα με το άρθρο 4.2 
της παρούσας. 

11.2.5. Έγγραφα Αδειοδότησης για σταθμούς Κατη¬ 
γορίας I: 

Οι Συμμετέχοντες στην Κατηγορία «Φ/Β σταθμοί Κα¬ 
τηγορίας I (ΡΡν < 1 Μ\Λ/)», προσκομίζουν τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά και στοιχεία: 

11.2.5.1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, που διαθέ¬ 
τουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ: 

11.2.5.1.1. Την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, που 
τους έχει χορηγηθεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή. 

11.2.5.1.2. Αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής του 
ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) ή του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α' 70). 
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα πρέπει κατά το χρόνο 
υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία να έχει υποβληθεί στον αρμόδιο Διαχειριστή 
και να είναι σε ισχύ. 

11.2.5.2. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, που έχουν 
Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ. 

11.2.5.2.1. Τη Σύμβαση Σύνδεσης με τον αρμόδιο Δι¬ 
αχειριστή. 

11.2.6. Εγγυητικές Επιστολές 

11.2.6.1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για την εξα¬ 
σφάλιση της συμμετοχής Ενδιαφερομένου στην Αντα¬ 
γωνιστική Διαδικασία και τη διασφάλιση της καλής και 
αποτελεσματικής διεξαγωγής της. 

Κατάθεση εγγυητικής: Η Εγγυητική Επιστολή Συμμε¬ 


τοχής κατατίθεται στη ΡΑΕ με την υποβολή του φακέλου 
της πρώτης φάσης (Α' Στάδιο), κατά τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 11 της παρούσας Προκήρυξης. 

Ποσό της εγγυητικής: Το ποσό της Εγγυητικής Επιστο¬ 
λής Συμμετοχής, που κατατίθεται για τη συμμετοχή στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία, ανέρχεται σε ποσοστό ένα 
(1%) τοις εκατό της συνολικής επένδυσης, θεωρώντας 
δε, ως βάση υπολογισμού, ότι το κόστος ενός τυπικού 
έργου φωτοβολταϊκής εγκατάστασης Κατηγορίας I υπο¬ 
λογίζεται στο ποσό των 1.000,00 €/!<\Λ/ εγκατεστημένης 
ισχύος της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Δηλαδή, το 
ύψος του ποσού της εν λόγω Εγγυητικής Επιστολής Συμ¬ 
μετοχής υπολογίζεται σε 10 €/Κ\Λ/ εγκατεστημένης ισχύ¬ 
ος της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, που θα συμμετέχει 
στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. 

Διάρκεια ισχύος της εγγυητικής: Η ανωτέρω εγγυητική 
επιστολή επί ποινή αποκλεισμού συντάσσεται σύμφωνα 
με το Παράρτημα 8 για την Κατηγορία I της παρούσας 
Προκήρυξης και έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον έως 
και τις 05.10.2018. 

Έκδοση: Η ως άνω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται από 
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελ¬ 
λάδα, ή τα κράτη προέλευσης των Συμμετεχόντων και 
έχουν, αυτό το δικαίωμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία των 
κρατών αυτών ή τοΤαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή άλλους φορείς που έχουν, βάσει της κείμενης νομοθε¬ 
σίας, αρμοδιότητα έκδοσης. Εγγυήσεις που εκδίδονται 
σε κράτος εκτός της Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτι¬ 
κά, και με ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. 

Κατάπτωση: Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή Συμμετο¬ 
χής καταπίπτει σε περίπτωση που Επιλέγεις Συμμετέχων 
δεν προσκομίζει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλε¬ 
σης, καθώς επίσης και στην περίπτωση που καταπίπτει 
η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, εφόσον η Εγ¬ 
γυητική Επιστολή Συμμετοχής χρησιμοποιείται για την 
τήρηση του κανόνα 4% για τη διασφάλιση της καλής 
εκτέλεσης του έργου. 

Επιστροφή Εγγυητικής: Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμ¬ 
μετοχής των Συμμετεχόντων, που δε θα επιλεγούν προς 
ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργι¬ 
κής Ενίσχυσης, επιστρέφονται αμέσως μετά την έκδοση 
της απόφασης της ΡΑΕ επί των οριστικών αποτελεσμά¬ 
των της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, καθώς και στην 
περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται για την τήρηση 
του κανόνα 4% για τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης 
του έργου για τους Συμμετέχοντες που επιλεγούν προς 
ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής 
Ενίσχυσης. Στην περίπτωση που η Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής χρησιμοποιείται για την τήρηση του εν λόγω 
κανόνα 4%, επιστρέφεται από τη ΡΑΕ, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος, αν πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση της 
σύνδεσης του σταθμού εντός της προβλεπόμενης προ¬ 
θεσμίας ή των τυχόν παρατάσεων αυτής. 

11.2.6.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με 
σκοπό την εξασφάλιση της υλοποίησης του έργου. Ει¬ 
δικότερα, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αφορά 
στην ενεργοποίηση της σύνδεσης του Σταθμού ΑΠΕ του 
Συμμετέχοντα, εφόσον επιλεγεί μέσω της Ανταγωνιστι- 
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κής Διαδικασίας προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με 
τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, εντός των προβλε- 
πόμενων στον Πίνακα 1 προθεσμιών. 

Κατάθεση Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης: Η Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κατατίθεται στη ΡΑΕ από τους 
Επιλεγέντες Συμμετέχοντες εντός αποκλειστικής προθε¬ 
σμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ανακοίνω¬ 
σης των οριστικών αποτελεσμάτων της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας, επί ποινή αποκλεισμού, δηλαδή επί ποινή 
απένταξης από το καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης. 

Ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
«Κανόνας 4%»: Για την εξασφάλιση της υλοποίησης του 
έργου, για κάθε έναν Επιλεγέντα Συμμετέχοντα, θα πρέ¬ 
πει, το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών που έχει 
καταθέσει ο Συμμετέχων για το συγκεκριμένο έργο στη 
ΡΑΕ, στο πλαίσιο της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικα¬ 
σίας, να ανέρχεται στο ποσοστό του τέσσερα τοις εκατό 
(4%) του συνόλου της επένδυσης, θεωρώντας ως βάση 
υπολογισμού ένα τυπικό κόστος 1.000,00 €/Κνν εγκα¬ 
τεστημένης ισχύος της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. 
Είναι ευθύνη του κάθε Συμμετέχοντα, επί ποινή έκπτω¬ 
σής του, να φροντίζει για την πλήρη τήρηση του εν λόγω 
κανόνα του 4%, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου μέχρι την ενεργοποίηση της σύνδεσης, εντόςτου 
διατιθέμενου χρόνου υλοποίησης κατά τις προβλέψεις 
της παρούσας Προκήρυξης. 

Ειδικότερα: 

(α) Σε περίπτωση μείωσης της εγκατεστημένης ισχύος 
του σταθμού έως ποσοστού 10%, η Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης ή/και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετο¬ 
χής διατηρούνται ώς έχουν, με βάση την αρχική, προ της 
μείωσης, ισχύ του έργου. 

(β) Σε περίπτωση μείωσης της εγκατεστημένης ισχύος 
του σταθμού μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%), 
η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή/και η Εγγυητι¬ 
κή Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτουν κατά το ποσοστό 
της μείωσης της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού. 

(γ) Σε περίπτωση μείωσης της εγκατεστημένης ισχύος 
του σταθμού για ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις 
εκατό (50%) και μικρότερο του εβδομήντα τοις εκατό 
(70%), η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή/και η 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτουν πλήρως. 

(δ) Σε περίπτωση μείωσης της εγκατεστημένης ισχύος 
του σταθμού για ποσοστό μεγαλύτερο του εβδομήντα 
τοις εκατό (70%), η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
ή/και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτουν 
πλήρως και ο εν λόγω σταθμός χάνει την τιμή αναφο¬ 
ράς, με την οποία έχει επιλεγεί ως επιτυχών μέσω της 
ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, 
διατηρώντας το δικαίωμα να υποβάλει εκ νέου αίτηση 
συμμετοχής σε επόμενη ανταγωνιστική διαδικασία. 

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται επαύξηση της 
εγκατεστημένης ισχύος του έργου του Επιλεγέντος Συμ¬ 
μετέχοντα σε σχέση με αυτήν με την οποία συμμετείχε 
το έργο στην εν λόγω Ανταγωνιστική διαδικασία. 

Οι ανωτέρω Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης 
συντάσσονται σύμφωνα με το Παράρτημα 9 της παρού¬ 
σας Προκήρυξης. 

Διάρκεια Ισχύος: Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέ¬ 
λεσης έχουν διάρκεια ισχύος δέκα πέντε (15) μήνες από 


την έκδοση της Απόφασης της ΡΑΕ επί των οριστικών 
αποτελεσμάτων της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 

Έκδοση: Οι ως άνω Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται 
από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή τα κράτη προέλευσης των Συμμετεχόντων και 
έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών, 
αυτό το δικαίωμα, ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα¬ 
νείων ή άλλους φορείς που έχουν, βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας, αρμοδιότητα έκδοσης. Εγγυήσεις, που εκ- 
δίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδος, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά, και με ποινή αποκλεισμού, από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Κατάπτωση: Αν δεν πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση 
της σύνδεσης του σταθμού των Επιλεγέντων Συμμετε¬ 
χόντων, εντός των ανωτέρω προθεσμιών του Πίνακα 1, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας Προκήρυξης, 
οι ανωτέρω Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής και Καλής 
Εκτέλεσης καταπίπτουν. 

Επίσης, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του 
έργου, που έχει καταθέσει ο Επιλέγεις Συμμετέχων, κα¬ 
ταπίπτει, αν ο Επιλέγεις Συμμετέχων δεν εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του, που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
και στις παραγράφους 16.4 και 16.5 του άρθρου 16 της 
Προκήρυξης. 

Επιστροφή Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης: Η Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των Επιλεγέντων Συμμετε¬ 
χόντων επιστρέφεται σε αυτούς από τη ΡΑΕ, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος τους, αν πραγματοποιηθεί η ενεργο¬ 
ποίηση της σύνδεσης του σταθμού εντός των ανωτέρω 
προθεσμιών του Πίνακα 1, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
της παρούσας Προκήρυξης, ή των τυχόν παρατάσεων 
αυτών. 

11.2.6.3. Σε περίπτωση αναβολής της διενέργειας της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, οι ανωτέρω Εγγυητικές Επι¬ 
στολές παραμένουν μετά την υποβολή τους στη ΡΑΕ για 
όσο διάστημα απαιτείται για την επανάληψη/διενέργεια 
της ανωτέρω και κατά μέγιστο χρόνο τριών (3) μηνών, 
μετά την πάροδο των οποίων, οι Εγγυητικές Επιστολές 
αυτές επιστρέφονται, κατόπιν σχετικού αιτήματος στους 
Συμμετέχοντες που επιθυμούν, οι οποίοι, εφόσον τις πα¬ 
ραλάβουν, δε θα δύνανται να συμμετέχουν στην συνέ¬ 
χιση της διαδικασίας. 

11.3. Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην Αντα¬ 
γωνιστική Διαδικασία πρέπει να είναι εν ισχύ την κατα¬ 
ληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων και των 
Προσφορών. 

Τα έγγραφα, που υποβάλλονται/προσκομίζονται ηλε¬ 
κτρονικά θα πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα 
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρε¬ 
σίες και τους φορείς ή των ακριβών αντιγράφων τους 
και στην περίπτωση ιδιωτικών εγγράφων, ευκρινή φω¬ 
τοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, που έχουν επικυρω¬ 
θεί από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74) 
και του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α'45). 

Στην περίπτωση εγγράφων, που προσκομίζονται και 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, θα πρέπει να είναι 
ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων και να έχουν επικυ¬ 
ρωθεί από δικηγόρο σε επίσημη μετάφραση. 
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11.4. Η Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση και 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής του παρόντος άρθρου 
υποβάλλονται κατ'αρχήν ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονι¬ 
κή Πλατφόρμα σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (κατά 
προτίμηση τύπου .ράί ή .]ρθ9) σύμφωνα μετά οριζόμενα 
στην παρ. 11.1 και 11.2 ανωτέρω. Επί ποινή αποκλεισμού 
προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της ΡΑΕ από κάθεΣυμ- 
μετέχοντα βάσει του χρονοδιαγράμματος της παρούσας 
Προκήρυξης (Πίνακας 2) από τη λήξη της προθεσμίας 
ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής - 
Υπεύθυνων Δηλώσεων και των Δικαιολογητικών Συμ¬ 
μετοχής, σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο: 

(α) Η Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση του Συμ- 
μετέχοντα φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου. 

(β) Απόφαση οργάνου διοίκησης συμμετέχοντος νο¬ 
μικού προσώπου, όπως ορίζεται στην παρ. 11.2.3. της 
παρούσας. 

(γ) Αντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης του τέλους 
συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. 

(δ) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. 

(ε) Αποδεικτικό οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της 
Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών συμμετο¬ 
χής, όπως αποστέλλεται από την Ηλεκτρονική Πλατφόρ¬ 
μα με αναφορά στο μοναδικό αριθμό υποβολής (Ιϋ). 

11.5. Η ΡΑΕ δύναται να ζητήσει από οποιοδήποτε Συμ- 
μετέχοντα την υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων, τα 
οποία απαιτείται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός 
δύο (2) εργάσιμων ημερών, απάτην ημέρα που ζητηθεί η 
υποβολή τους. Σε περίπτωση που Συμμετέχων δεν προ¬ 
σκομίζει τα ως άνω διευκρινιστικά στοιχεία, εντός της ως 
άνω προθεσμίας, η συμμετοχή του και τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής που υπέβαλε, ενδέχεται να θεωρηθούν ελ¬ 
λιπή και δύναται να αποκλειστεί από την Ανταγωνιστική 
Διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση το τέλος συμμετοχής 
καταπίπτει υπέρ της ΡΑΕ. 

Άρθρο 12: 

Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής - 

Απόφαση ΡΑΕ 

Η ΡΑΕ ελέγχει την πληρότητα και το περιεχόμενο 
των υποβληθέντων δικαιολογητικών σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας Προκήρυξης. 

Με απόφασή της, η ΡΑΕ καταρτίζει Προσωρινό Κατά¬ 
λογο Συμμετεχόντων, με τους Συμμετέχοντες, που πλη¬ 
ρούν τα σχετικά κριτήρια και προϋποθέσεις καιδύνανται 
να συμμετάσχουν στο Στάδιο Β'της Ανταγωνιστικής Δι¬ 
αδικασίας. 

Με την ίδια ως άνω απόφαση, η ΡΑΕ, καταρτίζει Προ¬ 
σωρινό Κατάλογο Αποκλεισθέντων. 

Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ 
και ενημερώνονται ηλεκτρονικά όλοι οι Συμμετέχοντες 
στο Στάδιο Α'της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 

Άρθρο 13: 

Ενστάσεις κατά το Α'Στάδιο της 

Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 

13.1. Ο Συμμετέχων που περιλαμβάνεται στον Προ¬ 
σωρινό Κατάλογο Αποκλεισθέντων του προηγούμενου 
άρθρου δύναται να υποβάλει ένσταση επί των προσωρι¬ 


νών αποτελεσμάτων του Σταδίου Α'της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα της παρούσας (Πίνακας 2). Η ενημέρω¬ 
σή του αναφορικά με τον αποκλεισμό της συμμετοχής 
του από τη δεύτερη φάση (Στάδιο Β') της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας, θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (θ-πτίβΗ) στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλ¬ 
ληλογραφίας, που έχει δηλώσει ο Συμμετέχων. 

Η ένσταση υπογράφεται από τον Συμμετέχοντα, αν 
είναι φυσικό πρόσωπο, ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Συμ¬ 
μετέχοντα, αν είναι νομικό πρόσωπο, φέρει θεώρηση του 
γνήσιου της υπογραφής του υπογράφοντος προσώπου 
από αρμόδια αρχή και υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορ¬ 
φή ηλεκτρονικού αρχείου (τύπου κατά προτίμηση .ράί ή 
.]ρθ<3) μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις διευθύν¬ 
σεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (θ-ιτιθΜ) ΐθηάθΓ_Γθ5@ 
Γ3Θ-9Γ Καί ίπίθ@Γ3θ·9Γ. 

13.2. Η ΡΑΕ αποφαίνεται επί των ενστάσεων εντός της 
προθεσμίας, που ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα της πα¬ 
ρούσας Προκήρυξης (Πίνακας 2). 

Με απόφασή της, η ΡΑΕ καταρτίζει τον Οριστικό Κατά¬ 
λογο Συμμετεχόντων στη δεύτερη φάση (Στάδιο Β') της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και τον Οριστικό Κατάλογο 
Αποκλεισθέντων από αυτή για την Κατηγορία I. 

Άρθρο 14: 

Στάδιο Β'Ανταγωνιστικής Διαδικασίας - 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία - Δικαιούμενοι 
Συμμετοχής - Διαδικασία - Όροι 

14.1. Στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία της δεύτερης 
φάσης (Στάδιο Β') της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας δι¬ 
καιούνται να συμμετέχουν όσοι περιλαμβάνονται στον 
Οριστικό Κατάλογο Συμμετεχόντων για την Κατηγορία 
I, σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ. 

Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα διενεργηθεί από τον 
πάροχο ηλεκτρονικών δημοπρασιών μέσω Ηλεκτρονι¬ 
κής Πλατφόρμας. 

14.2. Η ανωτέρω Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα διενερ¬ 
γηθεί, σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία και όρους: 

14.2.1 Γενικοί Όροι που διέπουν την Ηλεκτρονική Δη¬ 
μοπρασία: 

14.2.1.1. Γλώσσα: Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί μόνο 
στην ελληνική γλώσσα. 

14.2.1.2. Νόμισμα: Το νόμισμα, με βάση το οποίο θα 
διεξαχθεί η δημοπρασία, θα είναι το ευρώ (€). 

14.2.1.3. Εκκίνηση - Διάρκεια: 

Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα διενεργηθεί τις ημε¬ 
ρομηνίες και ώρες που ορίζονται στο χρονοδιάγραμμα 
της παρούσας Προκήρυξης, με την επιφύλαξη της παρ. 
10.1.4.. Η διάρκεια κάθε Δημοπρασίας θα είναι τριάντα 
(30) λεπτά χωρίς καμία παράταση. 

14.2.1.4. Ακριβής δημοπρατούμενη ισχύς της Κατη¬ 
γορίας I: 

Η ακριβής δημοπρατούμενη ισχύς καθορίζεται με από¬ 
φαση της ΡΑΕ, με την οποία καθορίζεται και Οριστικός 
Κατάλογος Συμμετεχόντων της Κατηγορίας II. 

14.2.1.5. Τιμή εκκίνησης: 

Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στον Πίνακα 1 της παρούσας 
Προκήρυξης. Η εν λόγω τιμή είναι η ανώτατη επιτρεπό- 
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μενη τιμή εκκίνησης κάθε Συμμετέχοντα, με την οποία 
εκκινείται η Ηλεκτρονική Δημοπρασία. Κάθε Συμμετέ- 
χων θα υποβάλλει προσφορές σε €/Μ\Α/Ιτ και θα μπορεί 
να βελτιώνει την τιμή προσφοράς του. Η τιμή που υπο¬ 
βάλλει κάθε φορά θα πρέπει είναι μικρότερη από την 
προηγούμενη. Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα δεν θα κάνει 
αποδεκτή τιμή που θα υποβληθεί και η οποία θα είναι 
μεγαλύτερη ή ίση από την τελευταία υποβληθείσατιμή 
προσφοράς του Συμμετέχοντα. 

14.2.1.6. Βήμα βελτίωσης της τιμής προσφοράς: 

Κατά τη διάρκεια της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, 

κάθε Συμμετέχων δύναται να προβαίνει σε βελτίωση 
της εκάστοτε προσφοράς του, της Τιμής Αναφοράς σε 
€/Μννά, η οποία (βελτίωση) θα ανέρχεται κατ'ελάχιστο 
όριο σε ένα λεπτό του ευρώ (0,01 €), ήτοι 0,01 €/Μ\Λ/Ιπ ή 
σε πολλαπλάσιο αυτής. 

14.2.1.7. Μονάδες Μέτρησης και διαπραγμάτευσης 
της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στο σύστημα της Ηλε¬ 
κτρονικής Δημοπρασίας. 

Διευκρινίζεται ότι, στο σύστημα της Ηλεκτρονικής 
Δημοπρασίας, η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς ανά 
δημοπρασία, η ισχύς που αναλογεί σε κάθε Συμμετέχο¬ 
ντα, η υπολειπόμενη ποσότητα ισχύος, η δεσμευμένη 
ποσότητα κ.λπ. θα είναι εκπεφρασμένες σε ΙάΛ/ (και όχι 

Μνν). 

14.2.2. Υποβολή προσφορών 

14.2.2.1. Αποδεκτές προσφορές 

Κατά τη διεξαγωγή της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, 
ως αποδεκτές προσφορές ορίζονται οι προσφορές, που 
ικανοποιούν ταυτόχρονα τις εξής προϋποθέσεις: 

(α) Είναι χρονικά έγκυρες, δηλαδή, παρελήφθησαν 
και επεξεργάστηκαν από το σύστημα της Ηλεκτρονι¬ 
κής Πλατφόρμας εντός του χρόνου διάρκειας της Ηλε¬ 
κτρονικής Δημοπρασίας. Η χρονική εγκυρότητα ή μη 
μιας προσφοράς υπολογίζεται αποκλειστικά και μόνον 
σύμφωνα με το χρόνο παραλαβής και επεξεργασίας της 
υποβληθείσας προσφοράς από το σύστημα της Ηλε¬ 
κτρονικής Πλατφόρμας και όχι σύμφωνα με το χρόνο 
αποστολής της προσφοράς, που αναφέρεται ως ένδειξη 
στην οθόνη του Συμμετέχοντος, καθόσον μεσολαβεί ένα 
χρονικό διάστημα για την μεταβίβαση της προσφοράς 
από το σύστημα του Συμμετέχοντος στο σύστημα της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και την επεξεργασία της 
προσφοράς από το εν λόγω σύστημα. Η ευθύνη καθυ¬ 
στέρησης παραλαβής και επεξεργασίας της προσφοράς 
από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα βαρύνει αποκλειστικά 
το Συμμετέχοντα. 

(β) Βελτιώνουν (μειώνουν) την προηγούμενη αποδε¬ 
κτή προσφορά του εκάστοτε Συμμετέχοντος κατά τιμή. 

Την ευθύνη για τυχόν σημαντική καθυστέρηση παρα¬ 
λαβής και επεξεργασίας από την Ηλεκτρονική Πλατφόρ¬ 
μα έχει αποκλειστικά ο κάθε Συμμετέχων. 

14.2.2.2. Κάθε νέα προσφορά που γίνεται αποδεκτή 
από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας υπερι¬ 
σχύει και ακυρώνει όλες τις προηγούμενες προσφορές 
του ίδιου Συμμετέχοντος. 

14.2.3. Ειδικοί όροι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 

Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, πα¬ 


ραλλαγή του αμερικάνικου τύπου (ΥβπΚθθ ΗθνθΓ5θ) και 
θα διενεργείται ως εξής: 

14.2.3.1. Στοιχεία προσφοράς 

Κάθε προσφορά περιλαμβάνει μια αριθμητική παρά¬ 
μετρο (παράμετρος τιμής) και θα αντιπροσωπεύει την 
τιμή (σε ευρώ) που προσφέρεται από τον Συμμετέχοντα 
ανά μονάδα πωλούμενης ενέργειας (Μ\Λ/ά), δηλαδή, την 
προσφερόμενη τιμή ανά Μίλ/ά, η οποία θα αποτελείΤιμή 
Αναφοράς (Τ.Α.) της εγκατάστασης. Ο Συμμετέχων στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία, υποβάλλει την προσφορά 
του σε€/Μννά και αφορά αποκλειστικά όλη την ενέργεια 
που θα πωλεί από το σύνολο της ισχύος του Σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, με τον οποίο 
και λαμβάνει μέρος στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. 

Η ποσότητα των προσφορών κάθε Συμμετέχοντα, δη¬ 
λαδή, η εγκατεστημένη ισχύς κάθε Φ/Β εγκατάστασης, 
είναι συγκεκριμένη, μη δυνάμενη να μεταβληθεί, ορατή 
κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας μόνο από τον ίδιο το 
Συμμετέχοντα και εισηγμένη στην Ηλεκτρονική Πλατ¬ 
φόρμα πριν την έναρξη της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 

14.2.3.2. Κανόνες υποβολής προσφορών 

Κατά τη διάρκεια της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, 
κάθε Συμμετέχων μπορεί να πληροφορηθεί από το σύ¬ 
στημα την ποσότητα ισχύος (σε Κ\Λ/) από την δημοπρα¬ 
τούμενη ισχύ, που έχει προσωρινά δεσμεύσει ο ίδιος, 
με βάση την τελευταία αποδεκτή από το σύστημα της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας προσφορά, που έχει υπο¬ 
βληθεί. Βελτίωση προσφοράς μπορεί να γίνει, ακόμη και 
στην περίπτωση που έχει προσωρινά δεσμευθεί υπέρ 
Συμμετέχοντος η ποσότητα ισχύος (σε Κ\Λ/) που αυτός 
επιθυμεί, ώστε ο εν λόγω Συμμετέχων να προσπαθήσει 
να διασφαλιστεί, έναντι πιθανών αντιπροσφορών άλλων 
Συμμετεχόντων. 

Η βελτίωση κάθε προσφοράς γίνεται με μείωση της 
αριθμητικής παραμέτρου της τιμής σε σχέση με την προ¬ 
σφορά που έχει προηγουμένως υποβάλει ο Συμμετέχων. 

14.23.3. Κανόνας καλύτερης προσφοράς 

Κατά τη διάρκεια της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, το 
σύστημα δεσμεύει προσωρινά ποσότητες ισχύος υπέρ 
των Συμμετεχόντων, ώστε να δύνανται, με βάση τις εν¬ 
δείξεις, τις οποίες οι Συμμετέχοντες παρακολουθούν 
σε συνεχή ροή στο σύστημα, να αποφασίζουν για την 
περαιτέρω συμμετοχή τους και την στρατηγική τιμών, 
που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια της Δημοπρασίας. 
Στο τέλος της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, το σύστημα 
οριστικοποιεί την κατανομή της διαθέσιμης ποσότητας 
ισχύος με βάση την κατάταξη των τελευταίων αποδε¬ 
κτών προσφορών κάθε Συμμετέχοντα. Η προσωρινή δέ¬ 
σμευση ποσοτήτων κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας 
και η τελική οριστικοποίηση γίνονται ως εξής: 

• Καλύτερη θεωρείται η προσφορά που έχει τη χαμη¬ 
λότερη αριθμητική παράμετρο τιμής, δηλαδή τη χαμη¬ 
λότερη τιμή σε€ ανά ΜΙΜι.Το σύστημα δεσμεύει προ¬ 
σωρινά στη συγκεκριμένη προσφορά την αντίστοιχη 
ποσότητα εγκατεστημένης ισχύος της εγκατάστασης 
του Συμμετέχοντος και προχωρά στην επόμενη καλύ¬ 
τερη (κατ'αύξουσα τιμή) αριθμητική παράμετρο τιμής, 
που έχει προσφερθεί. Από την εναπομείνασα ποσότητα 
δημοπρατούμενης ισχύος, δεσμεύει προσωρινά αυτή 
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που αναλογεί με βάση την εγκατεστημένη ισχύ της 
εγκατάστασης ποσότητα ισχύος στο δεύτερο κατά σει¬ 
ρά μειοδότη, και προχωρά στην επόμενη αριθμητική 
παράμετρο τιμής κ.ο.κ.. 

• Αν δύο προσφορές έχουν ίδια παράμετρο τιμής, τότε 
«καλύτερη» είναι αυτή, της οποίας ο σταθμός έχει την μι¬ 
κρότερη εγκατεστημένη ισχύ (παράμετρος ποσότητας). 

• Αν δύο προσφορές έχουν την ίδια παράμετρο τιμής 
και την ίδια εγκατεστημένη ισχύ (παράμετρο ποσότη¬ 
τας), τότε «καλύτερη» είναι αυτή που υποβλήθηκε στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία νωρίτερα (ήτοι, η προσωρινή 
δέσμευση/κατακύρωση γίνεται κατά χρονική προτεραι¬ 
ότητα). 

• Με τη λήξη της δημοπρασίας, οι προσωρινές δεσμεύ¬ 
σεις γίνονται οριστικές και «κλειδώνουν» στους αντίστοι¬ 
χους Συμμετέχοντες με βάση την τελική λίστα προτεραι¬ 
ότητας «καλύτερης προσφοράς» (δηλαδή παράμετρος 
τιμής, παράμετρος ποσότητας και παράμετρος χρόνου). 
Επισημαίνεται ότι στη διαδικασία των διαδοχικών δε¬ 
σμεύσεων, αν η εγκατεστημένη ισχύς μίας προσφοράς 
είναι μεγαλύτερη από την εναπομείνασα ποσότητα, (είτε 
στη διάρκεια της δημοπρασίας με τις προσωρινές δε¬ 
σμεύσεις, είτε στο κλείσιμο με την οριστικοποίηση) η 
προσφορά δεν εξυπηρετείται καθόλου και το σύστημα 
προχωρά στην επόμενη προσφορά προς εξυπηρέτηση. 

Επισημαίνεται, ότι για λόγους διαφάνειας και διασφά¬ 
λισης δίκαιων κανόνων ανταγωνισμού και ομαλής διε¬ 
νέργειας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας προκειμένου 
τα αποτελέσματα, όπως αυτά θα προκύψουν αυτόματα 
από το σύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και θα 
αποσταλούν στη ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 15 της πα¬ 
ρούσας Προκήρυξης, να είναι αυτά που θα ανακοινω¬ 
θούν με την απόφαση της ΡΑΕ επί των Οριστικών Απο¬ 
τελεσμάτων της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας, 
δεν είναι δυνατή η υπερκάλυψη της δημοπρατούμενης 
ισχύος. Η όποια εναπομείνασα δημοπρατούμενη ισχύς 
θα μεταφερθεί στην επόμενη ανταγωνιστική διαδικασία 
της ίδιας τεχνολογίας. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην Ηλεκτρονι¬ 
κή Δημοπρασία δε συνεπάγεται αυτόματα και την κατο¬ 
χύρωση οποιοσδήποτε ποσότητας ισχύος στο κλείσιμο 
της δημοπρασίας. Η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δη¬ 
μοπρασία παρέχει απλά στους Συμμετέχοντες τη δυνα¬ 
τότητα διεκδίκησης της ποσότητας ισχύος του σταθμού 
τους μέσω της περιγραφόμενης στο παρόν μειοδοτικής 
ανταγωνιστικής διαδικασίας, προκειμένου, αν επιλεγούν 
οριστικά, να ενταχθούν στο καθεστώς στήριξης με τη 
μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του ν. 4414/2016. 

14.2.4. Δημοσιότητα στοιχείων και Συμμετεχόντων 
κατά την Ηλεκτρονική Δημοπρασία. 

Τα στοιχεία που θα εμφανίζονται κάθε στιγμή σαν πλη¬ 
ροφορία στην οθόνη εκάστου Συμμετέχοντος θα είναι 
τα στοιχεία που σχετίζονται με την τελευταία (χρονικά) 
προσφορά του, ήτοι: 

• Η τιμή σε ευρώ ανά ΜΜΗ, που προσφέρει ο Συμμε- 
τέχων. 

• Αν, με την εν ισχύ προσφορά του εκείνη τη στιγμή, 
περιλαμβάνεται στους Επιλεγέντες Συμμετέχοντες. 


• Η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, που έχει δοθεί 
μέχρι εκείνη τη στιγμή. 

• Η τρέχουσα ώρα, με βάση το ρολόι του συστήματος. 

• Ο χρόνος λήξης της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 

14.2.5 Ισχύς προσφορών 

Από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή μια προσφορά 
από το σύστημα δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί. Οι μό¬ 
νες προσφορές που γίνονται αποδεκτές είναι αυτές που 
υποβάλλονται μέσω του συστήματος και μόνο κατά τη 
διάρκεια διενέργειας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 
Οι προσφορές (μεμονωμένες αριθμητικές παράμετροι 
- τιμής) δεν επιτρέπεται να εξαρτώνται από αιρέσεις ή 
προθεσμίες. 

14.2.6. Πριν τη Δημοπρασία: 

(α) Για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στην Ηλε¬ 
κτρονική Δημοπρασία απαιτείται: 

- Ηλεκτρονικός υπολογιστής (ΡΘ ή Μθς) με έναν από 
τους υποστηριζόμενους πλοηγούς Ιπϊθιύιθϊ ΕχρΙοΓθΓ, 
ΜοζΜΙθ Ρίι-θίοχ ή ΟοορΙθ (ΖΓιγοιτιθ στην τρέχουσα έκδο¬ 
σή τους. 

- Σύνδεση με το διαδίκτυο (Ιπϊθιύιθϊ) με ευθύνη του 
ιδίου του Συμμετέχοντα ως προς την ποιότητα και την 
ταχύτητα σύνδεσης. 

- Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (θ-ητίθίΙ θεεουηΐ). 

(β) Χορηγείται στους Συμμετέχοντες εγχειρίδιο χρήσης 

της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. 

(γ) Εικονική δημοπρασία: 

Οι Συμμετέχοντες στο Στάδιο Β'της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας δύνανται θα λάβουν μέρος σε εικονικές δη¬ 
μοπρασίες, που πραγματοποιούνται σε χρόνο, που τους 
κοινοποιείται με ακρίβεια ημέρας και ώρας (εντός του 
πλαισίου του Πίνακα 1 της παρούσας) μετά την έκδοση 
της Απόφασης της ΡΑΕ με τα αποτελέσματα του Σταδί¬ 
ου Α'. Κατά την εικονική δημοπρασία οι Συμμετέχοντες 
πρέπει να: 

ί) Ελέγξουν την πρόσβαση μέσω του δικτύου του πα- 
ρόχου διαδικτύου (Ιπϊθιτίθϊ δθη/ίεθ ΡΐΌνίάθΓ - Ι5Ρ), που 
διαθέτουν, προς το Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοπρα¬ 
σιών από τις ίδιες θέσεις εργασίας, που πρόκειται να 
συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική δημοπρασία, καθώς 
και τυχόν επιβάρυνση, που μπορεί να εμφανιστεί από 
το εταιρικό τους δίκτυο προς το Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοπρασιών. 

η) Εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήματα προς επίλυ¬ 
ση πριν την διενέργεια της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 

ίίί) Διαπιστώσουν ότι έχουν στη διάθεσή τους και να 
ελέγξουν τη σωστή λειτουργία τουλάχιστον ενός εναλ¬ 
λακτικού ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη σύνδεσή τους 
με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 

ίν) Διαπιστώσουν ότι έχουν στη διάθεσή τους και να 
ελέγξουν τη σωστή λειτουργία τουλάχιστον ενός εναλ¬ 
λακτικού τρόπου σύνδεσης με το διαδίκτυο (ιπϊθιτίθϊ) 
για τη σύνδεσή τους με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών 
δημοπρασιών. 

ν) Ελέγξουν τους κωδικούς πρόσβασής τους στην 
εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 

νί) Εξοικειωθούν με το σύστημα της δημοπρασίας, 
ώστε να μην έχουν ερωτήματα κατά τη διάρκεια της 
ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 
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νϋ) Υποβάλλουν προσφορές με τους κωδικούς πρό¬ 
σβασής τους, με τους οποίους θα συμμετάσχουν και 
στην ηλεκτρονική δημοπρασία, ώστε να επιβεβαιωθεί 
η καλή λειτουργία τους. 

Η συμμετοχή στην εικονική δημοπρασία είναι δυ¬ 
νητική. Σε περίπτωση μη συμμετοχής τους, η ΡΑΕ δεν 
ευθύνεται για τυχόν λανθασμένη, εκ μέρους των Συμ- 
μετεχόντων, χρήση του συστήματος. 

Διευκρινίζεται ότι, οι Συμμετέχοντες θεωρείται ότι είναι 
πλήρως κατατοπισμένοι για το Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Δημοπρασίας, αφού έχουν ενημερωθεί για τους διαθέσι¬ 
μους τρόπους εκπαίδευσης και για την υποχρέωσή τους 
στην εικονική δημοπρασία. 

14.2.7. Κατά τη διάρκεια της Δημοπρασίας 

14.2.7.1. Αποδεκτές προσφορές 

Η προσφορά ενός Συμμετέχοντα γίνεται αποδεκτή 
μόνο όταν ισχύουν ταυτόχρονα οι δύο παρακάτω προ¬ 
ϋποθέσεις: 

α) Γίνεται αποδεκτή από το σύστημα της Ηλεκτρο¬ 
νικής Πλατφόρμας εντός του χρόνου διενέργειας της 
Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, με βάση τη διαδικασία και 
τον απαιτούμενο χρόνο αποδοχής και επεξεργασίας 
μιας προσφοράς από τα συστήματα της Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας. 

β) Είναι σύμφωνη με τον κανόνα της Δημοπρασίας, 
που έχει επιλεγεί. Κάθε φορά που μία προσφορά υπο¬ 
βάλλεται στο Σύστημα, επιστρέφεται μια ένδειξη (μή¬ 
νυμα) στην οθόνη του Συμμετέχοντα για το αν έχει γίνει 
αποδεκτή η προσφορά του ή όχι. Προσφορά, που δεν 
ικανοποιεί τους όρους της Ηλεκτρονικής Δη μοπρασίας, 
δε γίνεται αποδεκτή από το σύστημα, θεωρείται ως μη 
γενόμενη και δε λαμβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε ση¬ 
μείο της Δημοπρασίας. 

14.2.7.2. Βλάβες και τεχνικά προβλήματα. 

Ο πάροχος ηλεκτρονικών δημοπρασιών έχει λάβει όλα 
τα αναγκαία και δυνατά μέτρα, ώστε να αποτρέψει την 
πιθανότητα εμφάνισης τεχνικού προβλήματος κατά τη 
διάρκεια της κανονικής Δημοπρασίας. Σε περίπτωση 
εμφάνισης τεχνικού προβλήματος ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Τεχνικό πρόβλημα της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. 
Σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρού προβλήματος της τε¬ 
χνικής υποδομής του συστήματος κατά τη διάρκεια διε¬ 
ξαγωγής της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, η ΡΑΕ διατηρεί 
το δικαίωμα της προσωρινής αναστολήςτης δημοπρασί¬ 
ας και της συνέχισής της, μετά την άρση του προβλή μα- 
τος, μετά την έγκαιρη ενημέρωση των Συμμετεχόντων, 
που θα γίνει από τη ΡΑΕ. Σε περίπτωση, κατά την οποία το 
τεχνικό πρόβλημα δε δύναται να αποκατασταθεί, η ΡΑΕ 
ενημερώνει τους Συμμετέχοντες για την ύπαρξη προβλή¬ 
ματος και η ηλεκτρονική δημοπρασία αναβάλλεται και 
επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα, που γνωστο¬ 
ποιεί η ΡΑΕ εντός εύλογου χρόνου στους Συμμετέχοντες 
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (θ-ιύιβΝ). 

β) Τεχνικό πρόβλημα Συμμετέχοντος. Σε περίπτωση 
προβλήματος της υποδομής (σύνδεση στο διαδίκτυο 
(ΙηΐθίΓΊθΐ), βλάβη Η/Υ, πτώση τάσεως κ.λπ.) ενός Συμμε¬ 
τέχοντος, ο τελευταίος μπορεί να συνεχίσει τη συμμε¬ 
τοχή του στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία με τη χρήση 
των εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης (οι οποίοι είναι 


επιλογής και ευθύνης του Συμμετέχοντος), όπως έχει 
ενημερωθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και ενδε¬ 
χομένως δοκιμάσει κατά την εικονική δημοπρασία (λ.χ. 
δεύτερη ανεξάρτητη σύνδεση στο Ιπϊθιύιθϊ, άλλο Η/Υ 
κ.λπ.). Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία δε διακόπτεται για 
λόγους προβλήματος υποδομής Συμμετέχοντα ή αδυ¬ 
ναμίας υποβολής προσφοράς Συμμετέχοντος. 

Στην περίπτωση, που ένας Συμμετέχων αποσυνδεθεί 
κατά τη διάρκεια της Δημοπρασίας, η τελευταία τιμή, που 
είχε καταχωρήσει στο σύστημα, αποθηκεύεται. Αυτό δε 
διασφαλίζει ότι, αν είχε δεσμεύσει ποσότητα κατά την 
στιγμή της αποσύνδεσης, η ποσότητα αυτή δεν μπορεί 
να διεκδικηθεί από άλλους Συμμετέχοντες, δηλαδή, να 
μην μπορεί να αποδεσμευθεί από το συγκεκριμένο χρή¬ 
στη. Σε περίπτωση αποσύνδεσης και επανασύνδεσης 
ενός Συμμετέχοντος, η συμμετοχή του στην εξέλιξη της 
Δημοπρασίας συνεχίζεται με τα πραγματικά δεδομένα 
της στιγμής επανασύνδεσης, ήτοι: 

• αν κατά την αποσύνδεση, είχε δεσμεύσει προσω¬ 
ρινά ποσότητα και μέχρι την επανασύνδεση δεν είχαν 
υποβληθεί καλύτερες ανταγωνιστικές προσφορές, θα 
συνεχίσει να την έχει δεσμεύσει προσωρινά, 

• αν κατά την αποσύνδεση, είχε δεσμεύσει προσωρινά 
ποσότητα και μέχρι την επανασύνδεση υποβλήθηκαν 
μία ή καλύτερες ανταγωνιστικές προσφορές από τη δική 
του, η ποσότητα αυτή ενδέχεται να μην είναι πλέον δε¬ 
σμευμένη στο συγκεκριμένο Συμμετέχοντα και αυτός 
θα πρέπει να συνεχίσει τις προσφορές του με βάση τα 
πραγματικά δεδομένα της στιγμής της επανασύνδεσης. 

Στην περίπτωση που δεν καταφέρει να επανασυνδεθεί, 
τα αποτελέσματα που θα εκδοθούν δε θα μπορούν να 
προσβληθούν από τον εν λόγω Συμμετέχοντα, καθώς 
η ευθύνη αποσύνδεσης βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο, 
ούτε προφανώς να διεκδικήσει οτιδήποτε περαιτέρω, 
κάτι που αποτελεί σαφή όρο της παρούσας Προκήρυξης. 

14.2.8. Εγγυήσεις 

Η ΡΑΕ και ο πάροχος ηλεκτρονικών δημοπρασιών δεν 
ευθύνονται και δεν παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση 
έναντι των Συμμετεχόντων ότι η πρόσβαση, η χρήση 
και η επικοινωνία τους με την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 
ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα είναι απρόσκοπτη. Επί¬ 
σης, δεν ευθύνεται για τη μη παροχή ή την πλημμελή 
παροχή της υπηρεσίας, που οφείλεται σε ή σχετίζεται με 
γεγονότα εκτός του ελέγχου τους. Σε κάθε περίπτωση, 
οι Συμμετέχοντες δεν έχουν κάποιο δικαίωμα ή αξίωση 
από τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία. 

14.2.9 Αποδοχή όρων 

Οι Συμμετέχοντες, που λαμβάνουν μέρος στην Ηλε¬ 
κτρονική Δημοπρασία αποδέχονται ρητά και ανεπιφύ¬ 
λακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, 
το εγχειρίδιο χρήσης, τους γενικούς όρους και οδηγίες, 
καθώς και τους ειδικότερους όρους, που ορίζονται στην 
ιστοσελίδα του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

14.3. Υποβολή Ενστάσεων 

Μετά το πέραςτης Ηλεκτρονικής Δημοπρασίαςτης Κα¬ 
τηγορίας I, δύναται να υποβληθούν ενστάσεις από τους 
Συμμετέχοντες με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος 
(θ-ιτιβΜ) από την ηλεκτρονική διεύθυνση (θ-ιτιθΜ), που 
ο Συμμετέχων έχει χρησιμοποιήσει για την εγγραφή/ 
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πιστοποίηση χρήστη για την εγκατάστασή του, η οποία 
συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία, στην ηλε¬ 
κτρονική διεύθυνση ΐθηάθΓ_Γθ5@Γ3θ·9Γ, αυστηρά, εντός 
τριάντα (30) λεπτών από την ώρα λήξης της Ηλεκτρονι¬ 
κής Δημοπρασίας. Στην ένσταση θα πρέπει, επί ποινή 
απόρριψης αυτής, να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία 
του Συμμετέχοντα και της εγκατάστασής του για την 
οποία συμμετέχει στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία. 

Άρθρο 15: 

Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής 
Δημοπρασίας Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 

Μετά την ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Δημοπρασί¬ 
ας, ο πάροχος ηλεκτρονικών δημοπρασιών περατώνει 
το έργο του με την αποστολή των αποτελεσμάτων της 
δημοπρασίας στη ΡΑΕ. 

Η ΡΑΕ, με βάση τα αποτελέσματα της Ηλεκτρονικής 
Δημοπρασίας και κατόπιν της εξέτασης και αξιολόγησης 
των τυχόν ενστάσεων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με 
το άρθρο 14.3 της Προκήρυξης, αποφασίζει σχετικά με 
τους Συμμετέχοντες - Κάτοχους σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, που μειοδότησαν και 
επιλέχθηκαν μέσω της εν λόγω Ανταγωνιστικής Διαδι¬ 
κασίας, για να ενταχθούν σε καθεστώς στήριξης με τη 
μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης ως'Έπιλεγέντες Συμμε¬ 
τέχοντες στην κατηγορία 

«Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ/ 
Φωτοβολτάίκά Κατηγορίας I»". 

Επίσης, όλα τα έργα της Κατηγορίας I, τα οποία δεν 
επελέγησαν, ως αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημο¬ 
πρασίας, κατατάσσονται κατά αύξουσα σειρά με βάση 
την τελική προσφορά τους, που έγινε αποδεκτή από το 
σύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 

Η διαφορά ισχύος μεταξύ της ακριβούς δημοπρατού- 
μενης ισχύος και της συνολικής κατακυρωθείσας ισχύος, 
που αφορά την Κατηγορία I, μεταφέρεται στην επόμενη 
ανταγωνιστική διαδικασία, που θα διεξαχθεί και θα αφο¬ 
ρά στην ίδια τεχνολογία σταθμών ΑΠΕ. 

Η ΡΑΕ, με Απόφασή της, καταρτίζει τους σχετικούς 
καταλόγους αποτελεσμάτων των Συμμετεχόντων για 
την Κατηγορία I, τους αναρτά στην ιστοσελίδα της και 
ενημερώνει τους Επιλεγέντες Συμμετέχοντες, μέσω ηλε¬ 
κτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
(θ-ιύιβΝ), που έχουν δηλώσει. 

Οι Επιλεγέντες Συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομί¬ 
σουν στη ΡΑΕ την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της 
παρούσας Προκήρυξης. 

Άρθρο 16: 

Υλοποίηση των εγκαταστάσεων, 
που εντάχθηκαν σε καθεστώς στήριξης 
με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης. 

16.1. Επιτρέπονται οι τροποποιήσεις των ανωτέρω 
εγκαταστάσεων ΑΠΕ, που εντάχθηκαν σε καθεστώς 
στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης κατόπιν 
της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, σύμφωνα με τα προ- 
βλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα. 

16.2. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 


ΑΠΕ της Κατηγορίας I δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζονται 
πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους. Κατ' εξαίρεση, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3468/2006, επιτρέπεται 
η μεταβίβασή τους σε νομικά πρόσωπα εφόσον το εται¬ 
ρικό κεφάλαιο της εταιρείας προς την οποία γίνεται η 
μεταβίβαση κατέχεται εξ'ολοκλήρου από το μεταβιβά- 
ζον φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση 
πλήρους υποκατάστασης του Επιλεγέντα Συμμετέχο¬ 
ντα από το νέο πρόσωπο, σε όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ανταγωνιστική 
Διαδικασία, βάσει της παρούσας Προκήρυξης. 

16.3. Επιτρέπεται η μείωση της εγκατεστημένης ισχύ¬ 
ος των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
έργα ΑΠΕ, που εντάχθηκαν σε καθεστώς λειτουργικής 
ενίσχυσης κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, σύμ¬ 
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11, περιπτ. 11.2.6.2.. 
Η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος δεν επιτρέπεται 
σε καμία περίπτωση. 

16.4.0 Επιλέγεις Συμμετέχων οφείλει να υποβάλει στη 
ΡΑΕ εξαμηνιαία λεπτομερή έκθεση προόδου, σχετικά με 
την υλοποίηση του έργου του. 

16.5. Η ΡΑΕ παρακολουθεί στενά την υλοποίηση όλων 
των έργων, που επελέγησαν στο πλαίσιο της Ανταγωνι¬ 
στικής Διαδικασίας, και δύναται να ζητά την υποβολή 
συγκεκριμένων στοιχείων από κάθε έναν Επιλεγέντα 
Συμμετέχοντα, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προ¬ 
σκομίζει όποτε του ζητηθούν. 

16.6. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση του 
έργου, η ΡΑΕ παρακολουθεί στενά την πορεία υλοποί¬ 
ησης των έργων και ως προς την ισχύ όλων των εγγυ¬ 
ητικών επιστολών, που έχει υποβάλει ο κάθε Επιλέγεις 
Συμμετέχοντας, ακολουθώντας τον ενιαίο κανόνα του 
4%, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 περίπτ. 11.2.6.2 
της παρούσας. 

16.7. Σε περίπτωση που ο Επιλέγεις Συμμετέχων δεν 
καταθέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11.2.6.2 
της Προκήρυξης, έτσι ώστε να τηρείται ο Κανόνας 4%, 
η εγκατάστασή του απεντάσσεται από το καθεστώς 
στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, και η 
κατατεθείσα Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του έργου 
θα καταπίπτει υπέρ του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων 
του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του Διασυν- 
δεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού Λογα¬ 
ριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚΑΊ79), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 131 
του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α' 167). 

Άρθρο 17: 

Ρήτρες - Κυρώσεις 

για την καλή εκτέλεση του έργου 

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η ενεργο¬ 
ποίηση της σύνδεσης του σταθμού των Επιλεγέντων 
Συμμετεχόντων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας 
(Πίνακας 1) ή των τυχόν παρατάσεων αυτής λόγω δικα¬ 
στικής αναστολής: 

α) οι εν λόγω εγκαταστάσεις ΑΠΕ απεντάσσονται από 
το καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενί¬ 
σχυσης, 
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β) καταπίπτουν στο σύνολό τους οι Εγγυητικές Επιστο¬ 
λές, που έχουν κατατεθεί για την εξασφάλιση της καλής 
εκτέλεσης του έργου, υπέρ του Υπολογαριασμού Ενι¬ 
σχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του 
Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού 
Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (ΑΊ79), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας Προκήρυξης, 
γ) εκκινούν οι διαδικασίες εξέτασης των λόγων καθυ¬ 
στέρησης, προκειμένου για τη λύση της Σύμβασης Σύν¬ 
δεσης ή/και παύση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. 

Άρθρο 18: 

Ματαίωση - Αναβολή της 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας 
Η ΡΑΕ δύναται να ματαιώνει ή να αναβάλει την Αντα¬ 
γωνιστική Διαδικασία με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση: 

α) για ειδικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανω- 
τέρας βίας, 

β) αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, που καθιστούν 
επισφαλή τη συνέχισή της, 


γ) στην περίπτωση που η διαδικασία απέβη άγονη, είτε 
λόγω μη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή αποκλεισμού 
κατά το Α' Στάδιο όλων των Συμμετεχόντων. 

Σε περίπτωση που ματαιωθεί η ανταγωνιστική διαδι¬ 
κασία για την Κατηγορία I, τότε επιστρέφονται το Τέλος 
Συμμετοχής και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, που 
προβλέπονται στον Πίνακα 1 σε κάθε έναν Συμμετέχοντα. 

Σε περίπτωση που αναβληθεί η ανταγωνιστική δια¬ 
δικασία για την Κατηγορία I, τότε δεν επιστρέφεται η 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, που προβλέπεται στον 
Πίνακα 1, και προσδιορίζεται νέα ημερομηνία διενέργει¬ 
ας με την επιφύλαξη της παρ. 11.2.6.3.. 

Άρθρο 19: 

Δημοσίευση της Προκήρυξης 
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί την ιστοσελίδα 
της ΡΑΕ και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως και στη Διαύγεια. 

Αθήνα, 18/04/2018 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I 
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ΠΡΟΣ: 

ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥ- ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚ ΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 
(ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ 

ΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ Ν. 3468/2006 (ΑΊ29)) 

ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Υ ΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ 

ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 4414/2016) - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 


Τμήμα I : Στοιχεία Συμμετέχοντος 

1.1 Στοιχεία Συμμετέχοντος Φυσικού Προσώπου 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Όνομα Πατρός: 

Τόπος και έτος γεννήσεως: 

Υπηκοότητα: 

Διεύθυνση κατοικίας: 

Αριθμός ταυτότητας ή 

διαβατηρίου: _ 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ.: 

ΓΕΜΗ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-ηωίΙ: 


Τμήμα Π : Στοιχεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 


Επωνυμία: 

Θέση Εγκατάστασης: 

Δημοτική Ενότητα / Δήμος: 

Περιφερειακή Ενότητα: 

Περιφέρεια: 

Εγκατεστημένη Ισχύς (ΜΥΑ): 

Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ΝΑΙ / ΟΧΙ 

ισχύ: _ 

Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής 
Ν. 4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε ΝΑΙ / ΟΧΙ 
Διαχειριστή: _ 
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Τμήμα III : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (ΙΑογ ΙΡ) Πιστοποίησης 

Συμμετέγοντος για τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία 

Ε-ηιώΙ: .@. 

Κωδικός χρήστη (ΙΠοτ ΙΡ) : 


Τμήμα IV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 

Ο υπογραφών την παρούσα. κάτοικος., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό., που εκδόθηκε 

από ., στις ., ιδιοκτήτης ανωτέρω φωτοβολταϊκής 

εγκατάστασης και Συμμετέχουν στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, 
έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις 
γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 

1. (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ε-ηιώΐ), με την οποία έχω εγγραφεί και πιστοποιηθεί στον 
ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και θα γίνεται η υποβολή μέσω της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α’), καθώς η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω 
της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') 

είναι η .@. Ο κωδικός χρήστη (ΙΠετ 

Ιϋ), τον οποίο έχω λάβει κατά την εγγραφή μου στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, είναι ο. 

(β) Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (ΙΠετ 
Ιϋ) και των λοιπών κωδικών, που μου έχουν χορηγηθεί, της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η συμμετοχή, 
εφόσον κληθώ να συμμετάσχω, κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία 
μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') 
και η υποβολή προσφορών κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη 
με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (ΙΠετ ΠΤ) και των λοιπών κωδικών, που μου έχουν 
χορηγηθεί είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και αναγνωρίζω από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και 
την/ις προσφορά/ες, που θα υποβληθεί/ουν κατά την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές 
και σαν να έγιναν από εμένα τον ίδιο και για λογαριασμό μου. 


2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης. 

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κ.λπ. τυπικών δικαιολογητικών δεν έχουν 
ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω τηρήσει τους 
όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρει τον 
αποκλεισμό μου από τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα: 

I. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένιοσης. 

II. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μάίόυ 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 


' Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Κωδικός νρήστη (ΤΠβγ ΙΡ) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης που θα συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. 
Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Συμμετέχοντος με 
τη ΡΑΕ καθ’ όλο το διάστημα διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 
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III. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

IV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Γ. Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 Ν.3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει 
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις. 

Ε. Δεν έχω καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία 
και δόλια χρεωκοπία ιιε τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου 
(ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). 

ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής μου. 

Η. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλω 
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής μου. 

Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 
μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλέγεις Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 


3. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
(άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010) 

ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / αποτελεί 

το έργο . έχει ενταχθεί στη . [Διαδικασία Ταχείας 

Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ] και 
ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του σε καθεστώς 
Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω νόμων 
(παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). 

Τμήμα V : Δικαιολογητικά 

Για τη συμμετοχή μου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, υποβάλλω, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, 
τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

Α. 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Α.1 

11.2.1. 

Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.2 

11.2.2. 

Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Τράπεζα: ./. 120... 

Α.3 

11.2.6.1. 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 



Αρ. Εγγυητικής 

Επιστολής:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 
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Α/Α 

Άρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 






Ποσό:.€ 


Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 


Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1 

11.2.4.6 

Επικυρωμένο αντίγραφο της 

αστυνομικής του ταυτότητας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

I 


Β.2.1 

11.2.4.6 

Έναρξη Επιτηδεύματος από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Β.2.2 

11.2.4.6 

Μεταβολές έναρξης Επιτηδεύματος 
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 




Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 


Γ.1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισγύ : 


Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1. 

11.2.5.1.1 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 

Ημερ.:. 

Γ.1.2. 

11.2.5.1.2 

Αντίγραφο της εγγυητικής 

επιστολής του ν. 4152/2013 ή του 
ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 

Διαχειριστή: . 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 


Γ.2. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισγύ : 


Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1. 

11.2.5.2.1 

Σύμβαση Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Σύμβασης: 

Ημερ.:. 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής 

σε Διαχειριστή:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


.20... (τόπος/ημερομηνία) 

Ο Συμμετέχων - Δηλών 


Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΦΒ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I 
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ΠΡΟΣ: 

ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΑΕΚΤΡΙΚΙΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΣ ΑΙΙΟ ΑΙΙΕ/ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 
(ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ Ν. 3468/2006 (Α’ 129)) 

ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΑΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΑΟΠ1 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ 

ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 4414/20161 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΔΩΣΗ 

Τμήμα I : Στοιχεία Σομμετέχοντος Νομικού Προσώπου 

1.1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου: 

Έδρα: 

Διεύθυνση: 

Νομική μορφή : ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.) 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

ΓΕΜΗ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-ιη&ίΙ: 

1.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Όνομα Πατρός: 

Τόπος και έτος γεννήσεως: 

Υπηκοότητα: 

Διεύθυνση κατοικίας: 

Αριθμός ταυτότητας ή 

διαβατηρίου: _ 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-ηι&ίΙ: 

Τμήμα II : Στοιγεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 

Επωνυμία: 

Θέση Εγκατάστασης: 

Δημοτική Ενότητα / Δήμος: 

Περιφερειακή Ενότητα: 

Περιφέρεια: 

Εγκατεστημένη Ισχύς (Μ\Υ): 

Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ΝΑΙ / ΟΧΙ 

ισχύ: _ 

Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής 
Ν. 4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Διαχειριστή: _ 
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Τμήμα III : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός γρήστη (ΕΤδοτ ΙΡ) Πιστοποίησης 

Συμμετέχοντος για τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία* 

Ε-ΐϊΐίπΙ: .@. 

Κωδικός γρήστη (Είδοι ΙΡ) : 


Τμήμα IV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 


Ο υπογράφων την παρούσα . κάτοικος ., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό., που εκδόθηκε 

από ., στις ., νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία. και τον διακριτικό τίτλο (Αρ. 

Γ.Ε.ΜΗ.) δυνάμει της . απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ή του/ων 

Διαχειριστού/ων αυτής), ιδιοκτήτριας της ανωτέρω φωτοβολτάΐκής εγκατάστασης και 
Συμμετέχουσας/οντος στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, 
έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις 
γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 

1. (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (6-ιηώ1), με την οποία η ανωτέρω εταιρεία έχει εγγραφεί 
και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και θα γίνεται 
η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών 
στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς η συμμετοχή στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της 

Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') είναι η.@.Ο κωδικός 

χρήστη (ΕΓδετ Ιϋ), τον οποίο η ανωτέρω εταιρεία έχει κατά την εγγραφή της στον ηλεκτρονικό τόπο 
διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας είναι ο. 

(β) Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(ΕΓδετ Π3) και των λοιπών κωδικών, που μου έχουν χορηγηθεί, της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η συμμετοχή, 
εφόσον η ανωτέρω εταιρεία κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά τη διεξαγωγή της 
δημοπρασίας, κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (ΕΓδετ 
Ιϋ) και των λοιπών κωδικών, που της έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και 
αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες, που θα υποβληθεί/ουν κατά 
την ηλεκτρονική δημοπρασία, ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από την εταιρεία την ίδια και 
για λογαριασμό της. 


2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης. 

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κ.λπ. τυπικών δικαιολογητικών δεν έχουν 
ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω τηρήσει τους 
όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο, που εκπροσωπώ, καταδικασθεί 
με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρει τον αποκλεισμό μου από τη 


* Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Κωδικός γρήσττι (ΕΓδετ ΙΡ) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολτάΐκής Εγκατάστασης, που θα συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. 
Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Συμμετέχοντος με 
τη ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 
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συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα: 

I. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

II. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μάίόυ 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΈΠΠΑ του Συμβουλίου. 

III. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

IV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Γ. Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 Ν.3588/2007 ή 
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον 
μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις. 

Δ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή 
αναστολής της δράστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(ΑΊ01), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις και, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

Ε. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική μου (τους) 
διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με 
τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου (ή του κράτους 
εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). 

ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους 
εγκατάστασής του. 

Η. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους 
εγκατάστασής του. 

Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 
μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλέγεις Συμμετέχουν, ότι θα αποκλεισθώ της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 


3. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 

- α) Δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της εταιρείας που εκπροσωπώ, εκτός όσων 

αναφέρονται στα σχετικά ΦΕΚ (αριθμός και ημερομηνία.) - Ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ. (αριθμός 

και ημερομηνία.) που προσκομίσθηκαν και β) Η σύνθεση του Δ.Σ., η συγκρότησή του σε σώμα 

και οι αρμοδιότητες και εξουσίες των εκπροσώπων της εταιρείας που εκπροσωπώ είναι πράγματι αυτές 

που αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό (αριθμός και ημερομηνία.) όπως δημοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ - Ανακοίνουση Γ.Ε.ΜΗ. (αριθμός και ημερομηνία.). 


4. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
(άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ) 
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ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / αποτελεί 

το έργο . έχει ενταχθεί στη . [Διαδικασία Ταχείας 

Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων τουΝ. 3894/2010 ] και 
ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του σε καθεστώς 
Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω νόμων 
(παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). 


Τμήμα V : Δικαιολογητικά 


Για τη συμμετοχή μου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, υποβάλλω, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, 
τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

Α. 


Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Α.1. 

11.2.1. 

Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.2. 

11.2.3. 

Απόφαση οργάνου διοίκησης 

Συμμετέχοντος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

I 


Α.3. 

11.2.2. 

Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Τράπεζα:./. 120.... 

Α.4. 

11.2.6.1. 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

I 

Αρ. Εγγυητικής 

Επιστολής:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 



Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 


Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυ 

ξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφιον 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1. 

11.2.4.1. 

Κωδικοποιημένο καταστατικό 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Β.2.1 

11.2.4.1. 

Φ.Ε.Κ. συστάσεως 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.2.2 

11.2.4.1. 

Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ συστάσεως 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3.1 

11.2.4.1. 

Φ.Ε.Κ. τροποποιήσεων Καταστατικού 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3.2 

11.2.4.1. 

Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

(εταιρικών μεταβολών, περί μη λύσης, 
πτώχευσης, θέση σε εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία 
συνδιαλλαγής / εξυγίανσης κ.λπ.) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.4.1 

11.2.4.1. 

Φ.Ε.Κ. νόμιμης εκπροσώπησης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.4.2 

11.2.4.1. 

Αναλυτικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. 
τρέχουσας εκπροσώπησης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 




Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 

Γ.1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ : 


Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1 

11.2.5.1.1 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 

Ημερ.:. 
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Γ.1.2 

11.2.5.1.2 

Αντίγραφο της εγγυητικής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 



επιστολής του ν. 4152/2013 ή του 



Τράπεζα:. 



ν. 4062/2012 



Ημερομηνία έκδοσης: 






Ποσό:.€ 






Ημερομηνία κατάθεσης σε 

Διαχειριστή:. 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 


Γ.2. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ : 


ΑΙΑ 

Άρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1 

11.2.5.2.1 

Σύμβαση Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Σύμβασης: 

Ημερ.:. 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής 

σε Διαχειριστή:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:. 


.20... (τόπος/ημερομηνία) 

Ο Συμμετέχων - Δηλών 


Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΕΠΕ) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I 



Τεύχος Β' 1466/27.04.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


15871 


ΠΡΟΣ: 

ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I 
(ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ 

ΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ Ν. 3468/2006 (ΑΊ29)) 

ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΦΩΤΟ ΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ 

ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 4414/20161 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Τμήμα I : Στοιχεία Συμμετέγοντος Νομικού Προσώπου 

I. 1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου: 

Έδρα: 

Διεύθυνση: 

Νομική μορφή : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.) 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

ΓΕΜΗ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-ιπαί 1: 

1.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Όνομα Πατρός: 

Τόπος και έτος γεννήσεως: 

Υπηκοότητα: 

Διεύθυνση κατοικίας: 

Αριθμός ταυτότητας ή 

διαβατηρίου: _ 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-ιτιιιίΙ: 

Τμήμα Π : Στοιχεία Φοιτοβολταϊκης Εγκατάστασης 

Επωνυμία: 

Θέση Εγκατάστασης: 

Δημοτική Ενότητα/Δήμος: 

Περιφερειακή Ενότητα: 

Περιφέρεια: 

Εγκατεστημένη Ισχύς (Μ\¥): 

Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ΝΑΙ / ΟΧΙ 

ισχύ: _ 

Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής 
Ν. 4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

Διαχειριστή: _ 
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Τμήμα III : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (ΙΤ$£Γ ΙΡ) Πιστοποίησης 

Συιιμετέχοντος για τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία* 

Ε-ηιείΙ: .@. 

Κωδικός γρήστη (Ε^βτ ΙΡ) : 


Τμήμα IV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 


Ο υπογράφων την παρούσα . κάτοικος ., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό., που εκδόθηκε 

από ., στις ., νόμιμος εκπρόσωπος της . 

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία . και 

τον διακριτικό τίτλο.(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) δυνάμει της.απόφασης 

του/ων Διαχειριστού/ων αυτής, ιδιοκτήτριας της ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και 
Συμμετέχουσας/οντος στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, 
έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις 
γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 

1. (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ε-ηιώΐ), με την οποία η ανωτέρω εταιρεία έχει εγγραφεί 
και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και θα γίνεται 
η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών 
στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς η συμμετοχή στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της 

Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') είναι η.@.Ο κωδικός 

χρήστη (ΕΓεετ Ιϋ), τον οποίο η ανωτέρω εταιρεία έχει κατά την εγγραφή της στον ηλεκτρονικό τόπο 
διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας είναι ο. 

(β) Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(ΙΤεει· Ιϋ) και των λοιπών κωδικών, που μου έχουν χορηγηθεί, της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η συμμετοχή, 
εφόσον η ανωτέρω εταιρεία κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά τη διεξαγωγή της 
δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (ΕΓεετ 
Ιϋ) και των λοιπών κωδικών, που της έχουν χορηγηθεί, είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και 
αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες που θα υποβληθεί/ουν κατά 
την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από την εταιρεία την ίδια και 
για λογαριασμό της. 


2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης. 

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κ.λπ. τυπικών δικαιολογητικών δεν έχουν 
ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω τηρήσει τους 
όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρει τον αποκλεισμό μου από τη 
συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα: 


Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Κωδικός γρήστη (ΤΑβγ ΙΡ) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης, που θα συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. 
Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Συμμετέχοντος με 
τη ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 
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I. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

II. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

III. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

IV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚτου 
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Γ. Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 Ν.3588/2007 ή 
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον 
μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις. 

Δ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή 
αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(ΑΊ01), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις και, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

Ε. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική μου (τους) 
διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με 
τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου (ή του κράτους 
εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). 

ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους 
εγκατάστασής του. 

Η. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους 
εγκατάστασής του. 

Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 
μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλέγεις Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 

3. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 

α) ότι δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της εταιρείας που εκπροσωπώ, εκτός όσων 

αναφέρονται στα σχετικά ΦΕΚ (αριθμός και ημερομηνία .) - Ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ. 

(αριθμός και ημερομηνία.) που προσκομίσθηκαν. 


4. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
(άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010) 

ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολτάίκά περιλαμβάνεται / αποτελεί 

το έργο . έχει ενταχθεί στη . [Διαδικασία Ταχείας 

Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010] και 
ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του σε καθεστώς 
Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω νόμων 
(παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). 
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Τμήμα V : Δικαιολογητικά 

Για τη συμμετοχή μου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, υποβάλλω, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, 
τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

Α. 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Α.1. 

11.2.1 

Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.2 

11.2.3 

Απόφαση οργάνου διοίκησης 

Συμμετέχ,οντος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.3 

11.2.2 

Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Τράπεζα:./. 120... 

Α.4 

11.2.6.1 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής 

Επιστολής:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυ 

ξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1 

11.2.4.3 

Κωδικοποιημένο καταστατικό 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Β.2.1 

11.2.4.3 

Φ.Ε.Κ. συστάσεως 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.2.2 

11.2.4.3 

Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ συστάσεως 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3.1 

11.2.4.3 

Φ.Ε.Κ. τροποποιήσεων Καταστατικού 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3.2 

11.2.4.3 

Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

(εταιρικών μεταβολών, περί μη λύσης, 
πτώχευσης, θέση σε εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία 
συνδιαλλαγής / εξυγίανσης κ.λπ.) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.4.1 

11.2.4.3 

Αναλυτικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
τρέχουσας εκπροσώπησης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 




Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 


Γ.1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ : 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1 

11.2.5.1.1 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 

Ημερ.:. 

Γ.1.2 

11.2.5.1.2 

Αντίγραφο της εγγυητικής 

επιστολής του ν. 4152/2013 ή του 
ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 

Διαχειριστή:. 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
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Γ.2. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισγύ : 


Α/Α 

Άρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1 

11.2.5.2.1 

Σύμβαση Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Σύμβασης: 

Ημερ.:. 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής 

σε Διαχειριστή:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


.20.... (τόπος/ημερομηνία) 

Ο Συμμετέχων - Δηλών 


Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 





















15876 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΒΊ 466/27.04.2018 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΟΕ, ΕΕ, 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I 
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ΠΡΟΣ: 

ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I 
(ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ 

ΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ Ν. 3468/2006 (ΑΊ29Υ) 

ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΊΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ 

ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 4414/2016) - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Τμήμα I : Στοιχεία Συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου 

1.1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου: 

Έδρα: 

Διεύθυνση: 

Νομική μορφή : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) / ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ε.) 

/ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ _ 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

ΓΕΜΗ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-ιπιιίΙ: 

1.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Όνομα Παιρός: 

Τόπος και έτος γεννήσεως: 

Υπηκοότητα: 

Διεύθυνση κατοικίας: 

Αριθμός ταυτότητας ή 

διαβατηρίου: _ 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-πιαίΙ: 

Τμήμα II : Στοιχεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 

Επωνυμία: 

Θέση Εγκατάστασης: 

Δημοτική Ενότητα / Δήμος: 

Περιφερειακή Ενότητα: 

Περιφέρεια: 

Εγκατεστημένη Ισχύς (Μ\¥): 

Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ΝΑΙ / ΟΧΙ 

ισχύ: _ 

Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής 
Ν. 4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Διαχειριστή: _ 







































15878 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΒΊ 466/27.04.2018 


Τμήμα III: Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (Ιΐβοι· ΙΡ) Πιστοποίησης 

Συμμετέχοντος για τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία* 

Ε-ηιείΙ: .@. 

Κωδικός χρήστη (ΙΙ^εγ ΙΡ) : 


Τμήμα IV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 


Ο υπογράφων την παρούσα . κάτοικος ., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό., που εκδόθηκε 

από ., στις ., νόμιμος εκπρόσωπος της . 

ομόρρυθμης εταιρείας / ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία . 

. και τον διακριτικό τίτλο . (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) δυνάμει της 

.απόφασης του/ων Διαχειριστού/ων αυτής, ιδιοκτήτριας της ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης 

και Συμμετέχουσας/οντος στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, δηλώνω σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, 
έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις 
γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 

1. (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ε-ηιώΐ), με την οποία η ανωτέρω εταιρεία έχει εγγραφεί 
και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και θα γίνεται 
η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών 
στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς η συμμετοχή στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της 

Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') είναι η.@.Ο κωδικός 

χρήστη (υεετ Ιϋ), τον οποίο η ανωτέρω εταιρεία έχει κατά την εγγραφή της στον ηλεκτρονικό τόπο 
διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας είναι ο. 

(β) Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(Ηδετ Ιϋ) και των λοιπών κωδικών που μου έχουν χορηγηθεί της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α’) και η συμμετοχή, 
εφόσον η ανωτέρω εταιρεία κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά τη διεξαγωγή της 
δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (υεεί' 
Ιϋ και των λοιπών κωδικών που της έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και 
αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες που θα υποβληθεί/ουν κατά 
την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από την εταιρεία την ίδια και 
για λογαριασμό της. 


2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης. 

Β. Το σύνολο τωνυποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κ.λπ. τυπικών δικαιολογητικών δεν έχουν 
ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω τηρήσει τους 
όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον αποκλεισμό μου από τη 
συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα : 


Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Κωδικός χρήστη (ΙΔογ ΙΡ) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης, που θα συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. 
Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Συμμετέχοντος με 
την ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 
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I. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

II. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μάίδυ 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

III. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

IV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Γ. Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 Ν.3588/2007 ή 
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον 
μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις. 

Δ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή 
αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(ΑΊ01), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις και, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

Ε. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική μου (τους) 
διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με 
τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου (ή του κράτους 
εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). 

ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους 
εγκατάστασής του. 

Η. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους 
εγκατάστασής του. 

Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 
μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλέγεις Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 


3. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 

α) δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της εταιρείας που εκπροσωπώ, εκτός όσων 
προσκομίσθηκαν και β) ο διαχειριστής παραμένει αυτός που ορίσθηκε από το Καταστατικό της εταιρείας, 
δεν έχει ανακληθεί και οι αρμοδιότητές του για την εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας παραμένουν 
οι ίδιες. 


4. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
(άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010) 

ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / αποτελεί 

το έργο . έχει ενταχθεί στη . [Διαδικασία Ταχείας 

Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων τουΝ. 3894/2010 ] και 
ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του σε καθεστώς 
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Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω νόμων 
(παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). 


Τμήμα V : Δικαιολογητικά 

Για τη συμμετοχή μου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, υποβάλλω, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, 
τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

Α. 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Α.1. 

11.2.1 

Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

I 


Α.2 

11.2.3 

Απόφαση οργάνου διοίκησης 

Συμμετέχοντος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.3 

11.2.2 

Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Τράπεζα:./. 120... 

Α.4 

11.2.6.1 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής 

Επιστολής:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίτντωση) 

Β.1. Συμμετέχων προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε., Αστική εταιρεία): 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυ 

ξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφοιν 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1 

11.2.4.2. 

Συμφωνητικό συστάσεως 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Β.2 

11.2.4.2 

Τροποποιήσεις Καταστατικού 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3.1 

11.2.4.2 

Γ ενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
(εταιρικών μεταβολών, περί μη λύσης, 
πτώχευσης, θέση σε εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία 
συνδιαλλαγής / εξυγίανσης κ.λπ.) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3.2 

11.2.4.2 

Αναλυτικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
τρέχουσας εκπροσώπησης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 




Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 


Γ.1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ : 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1 

11.2.5.1.1 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 

Ημερ.:. 

Γ.1.2 

11.2.5.1.2 

Αντίγραφο της εγγυητικής 

επιστολής του ν. 4152/2013 ή του 
ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 
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Ποσό:.€ 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 

Διαχειριστή:. 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 


Γ.2. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισγύ : 


ΑΙΑ 

Άρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1 

11.2.5.2.1 

Σύμβαση Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Σύμβασης: 

Ημερ.:. 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής 

σε Διαχειριστή:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


.20... (τόπος/ημερομηνία) 

Ο Συμμετέχων - Δηλών 


Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 



























15882 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΒΊ 466/27.04.2018 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΠΟ ΑΠΕ/ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I 
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ΠΡΟΣ: 

ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I 
(ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ 

ΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ Ν. 3468/2006 (ΑΊ29)) 

ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Δ1ΑΑΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΗ 

ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 4414/2016) - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΗΛΩΣΗ 

Τμήμα I : Στοιχεία Συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου 

1.1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου: 

Έδρα: 

Διεύθυνση: 

Νομική μορφή : ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.) 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

ΓΕΜΗ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-ΓΠίΐίΙ: 

1.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Όνομα Παχρός: 

Τόπος και έτος γεννήσεως: 

Υπηκοότητα: 

Διεύθυνση κατοικίας: 

Αριθμός ταυτότητας ή 

διαβατηρίου: _ 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-ιηιιίΙ: 

Τμήμα 11 : Στοιχεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 

Επωνυμία: 

Θέση Εγκατάστασης: 

Δημοτική Ενότητα / Δήμος: 

Περιφερειακή Ενότητα: 

Περιφέρεια: 

Εγκατεστημένη Ισχύς (Μ\Υ): 

Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ΝΑΙ / ΟΧΙ 

ισχύ: _ 

Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής 

Ν. 4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Διαχειριστή: _ 
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Τμήμα III : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήσττι (ΙΛογ ΙΡ) Πιστοποίησης 

Συμμετέχοντος για ττιν συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία* 

Ε-πιείΙ: .@. 

Κωδικός χρήστη (ΙΠετ ΙΡ) : 


Τμήμα IV : Υπεύθυνες Απλώσεις 


Ο υπογράφουν την παρούσα . κάτοικος ., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό., που εκδόθηκε 

από ., στις ., νόμιμος εκπρόσωπος της . 

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία . και 

τον διακριτικό τίτλο . (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) δυνάμει της . απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου (ή του/ων Διαχειριστού/ων αυτής), ιδιοκτήτριας της ανωτέρω φωτοβολταϊκής 
εγκατάστασης και Συμμετέχουσας/οντος στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την 
επιλογή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της 
Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7, Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 
1599/1986, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές 
ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 

1. (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ε-πιείΐ), με την οποία η ανωτέρω εταιρεία έχει εγγραφεί 
και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και θα γίνεται 
η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών 
στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς η συμμετοχή στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της 

Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') είναι η.@.Ο κωδικός 

χρήστη (ΤΓκετ ΙΕ>), τον οποίο η ανωτέρω εταιρεία έχει κατά την εγγραφή της στον ηλεκτρονικό τόπο 
διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, είναι ο. 

(β) Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(ΤΓκετ Π)) και των λοιπών κωδικών που μου έχουν χορηγηθεί της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην προδτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η συμμετοχή, 
εφόσον η ανωτέρω εταιρεία κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά τη διεξαγωγή της 
δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (ΙΙκετ 
Π3) και των λοιπών κωδικών που της έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και 
αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες, που θα υποβληθεί/ουν κατά 
την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από την εταιρεία την ίδια και 
για λογαριασμό της. 


2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης. 

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κ.λπ. τυπικών δικαιολογητικών δεν έχουν 
ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω τηρήσει τους 
όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον αποκλεισμό μου από τη 


Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Κωδικός γρηστη (ίΐεετ ΙΡ) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης που θα συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. 
Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Συμμετέχοντος με 
την ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 
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συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα: 

I. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

II. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μάίόυ 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

III. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

IV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Γ. Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 Ν.3588/2007 ή 
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον 
μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις. 

Δ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή 
αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(ΑΊ01), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις και, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

Ε. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική μου (τους) 
διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με 
τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου (ή του κράτους 
εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). 

ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους 
εγκατάστασής του. 

Η. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους 
εγκατάστασής του. 

Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 
μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλέγεις Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 

3 . (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 

α) δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της εταιρείας που εκπροσωπώ,, εκτός όσων 
προσκομίσθηκαν και β) ο διαχειριστής παραμένει αυτός που ορίσθηκε από το Καταστατικό της εταιρείας, 
δεν έχει ανακληθεί και οι αρμοδιότητές του για την εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας παραμένουν 
οι ίδιες. 

4 . (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
(άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010) 

ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολτάίκά περιλαμβάνεται / αποτελεί 

το έργο . έχει ενταχθεί στη . [Διαδικασία Ταχείας 

Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ] και 
ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του σε καθεστώς 
Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω νόμων 
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(παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). 

Τιιιίιια V : Αικαιολογητικά 

Για τη συμμετοχή μου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, υποβάλλω, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, 
τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

Α. 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Α.1. 

11.2.1. 

Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.2. 

11.2.3. 

Απόφαση οργάνου διοίκησης 

Συμμετέχ,οντος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.3. 

11.2.2. 

Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Τράπεζα:./. 120... 

Α.4. 

11.2.6.1. 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής 

Επιστολής:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 



Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1. 

11.2.4.4. 

Κωδικοποιημένο καταστατικό 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Β.2.1 

11.2.4.4. 

Φ.Ε.Κ. συστάσεως 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.2.2 

11.2.4.4. 

Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ συστάσεως 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3.1 

11.2.4.4. 

Φ.Ε.Κ. τροποποιήσεων 

Καταστατικού 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3.2 

11.2.4.4. 

Γ ενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
(εταιρικών μεταβολών, περί μη 
λύσης, πτώχευσης, θέση σε 
εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, διαδικασία 

συνδιαλλαγής / εξυγίανσης κ.λπ.) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.4. 

11.2.4.4. 

Αναλυτικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
τρέχουσας εκπροσώπησης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 




Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 


Γ.1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ : 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1 

11.2.5.1.1 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 

Ημερ.:. 

Γ.1.2 

11.2.5.1.2 

Αντίγραφο της εγγυητικής 

επιστολής του ν. 4152/2013 ή του 
ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 
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Ημερομηνία κατάθεσης σε 

Διαχειριστή:. 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 


Γ.2. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισγύ : 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1 

11.2.5.2.1. 

Σύμβαση Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Σύμβασης: 

Ημερ.:. 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής 

σε Διαχειριστή:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


.20... (τόπος/ημερομηνία) 

Ο Συμμετέχων - Δηλών 


Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΛΟΙΠΑ ΝΠ - ΝΠΑΔ, ΝΠΙΑ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Κ.ΛΠ.) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I 
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ΠΡΟΣ: 

ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΑΚΚΤΡ1ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α1ΙΕ/ΦΒ ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 
(ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ 

ΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ Ν. 3468/2006 (ΑΊ29)) 

’ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΦΩΤΟ ΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ 

ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 4414/2016) - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 


Τμήμα I : Στοιχεία Συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου 

I. 1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου: 

Έδρα: 

Διεύθυνση: 

Νομική μορφή : 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

ΓΕΜΗ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-ηιιιίΙ: 

1.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Όνομα Πατρός: 

Τόπος και έτος γεννήσεως: 

Υπηκοότητα: 

Διεύθυνση κατοικίας: 

Αριθμός ταυτότητας ή 

διαβατηρίου: _ 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-πιαίΙ: 


Τμήμα 11: Στοιχεία Φωτοβολταϊκιίς Εγκατάστασης 


Επωνυμία: 

Θέση Εγκατάστασης: 

Δημοτική Ενότητα / Δήμος: 

Περιφερειακή Ενότητα: 

Περιφέρεια: 

Εγκατεστημένη Ισχύς (ΜΆ): 

Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ισχύ: _ 

Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής 
Ν. 4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε ΝΑΙ/ ΟΧΙ 
Διαχειριστή: _ 
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Τμήμα 111 : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (ΙΛθγ ΙΡ) Πιστοποίησης 

Συμμετέγοντος για τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία* 

Ε-ιηείΙ: .@. 

Κωδικός γρήστη (11861- ΙΡ) : 


Τμήμα IV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 


Ο υπογράφων την παρούσα . κάτοικος ., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό., που εκδόθηκε 

από., στις., νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου 

.δικαίου με την επωνυμία .και τον διακριτικό 

τίτλο.δυνάμει της.απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του/ων Διαχειριστού/ων 

αυτού ή., ιδιοκτήτη της ανωτέρω φωτοβολτάίκής εγκατάστασης και Συμμετέχουσας/οντος 

στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων 
προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 
4414/2016) της ΡΑΕ, δηλώνω σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, έχοντας πλήρη γνώση των 
συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων 
δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 

1. (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ε-τηώΐ), με την οποία το ανωτέρω νομικό πρόσωπο έχει 

εγγραφεί και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και 
θα γίνεται η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς η συμμετοχή 
στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της 

Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') είναι η.@.Ο κωδικός 

χρήστη (Ιΐδετ Ιϋ), τον οποίο το ανωτέρω νομικό πρόσωπο έχει κατά την εγγραφή του στον 
ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας είναι ο. 

(β) Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(ΕΓδετ ΙΕ)) και των λοιπών κωδικών που έχουν χορηγηθεί στο ανωτέρω νομικό πρόσωπο της Αίτησης 
Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') 
και η συμμετοχή, εφόσον το ανωτέρω νομικό πρόσωπο κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα 
στην Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη 
φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά την διεξαγωγή 
της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(ΤΓδετ Ιϋ) και των λοιπών κωδικών που του έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και 
αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες που θα υποβληθεί/ουν κατά 
την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από το ανωτέρω νομικό 
πρόσωπο το ίδιο και για λογαριασμό του 

2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης. 

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κ.λπ. τυπικών δικαιολογητικών δεν έχουν 
ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω τηρήσει τους 
όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον αποκλεισμό μου από την 


Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Κωδικοί χρήστη (ΙΑογ ΙΡ) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολτάίκής Εγκατάστασης που θα συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. 
Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Συμμετέχοντος με 
την ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 
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συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα : 

I. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

II. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

III. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

IV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Γ. ( κατά περίπτωση ) Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 
Ν.3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από 
τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί 
εναντίον μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Δ. ( κατά περίπτωση ) Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης, παύσης, 
ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(ΑΊ01), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις και, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

Ε. ( κατά περίπτωση ) Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ 
καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία 
και δόλια χρεωκοπία ιιε τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου 
(ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). 

ΣΤ. ( κατά περίπτωση ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και 
τιμωρηθεί πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. ( κατά περίπτωση ) Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της 
Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής του. 

Η. ( κατά περίπτωση ) Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας 
ή/και του κράτους εγκατάστασής του. 

Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 
μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλέγεις Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 

3. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίττττυση) 

- α) δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στην ιδρυτική πράξη και στο Καταστατικό του νομικού προσώπου 
που εκπροσωπώ, εκτός όσων προσκομίσθηκαν και β) ο διαχειριστής/τα όργανα διοίκησης παραμένει/ουν 
αυτός/οι που ορίσθηκε/αν από την ιδρυτική πράξη και Καταστατικό του νομικού προσώπου, δεν έχει 
ανακληθεί και οι αρμοδιότητές του/ους για την εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας παραμένουν οι 
ίδιες.) (γ) Η σύνθεση του Δ.Σ., η συγκρότησή του σε σώμα και οι αρμοδιότητες και εξουσίες των 
εκπροσώπων της εταιρείας που εκπροσωπώ είναι πράγματι αυτές που αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό 
(αριθμός και ημερομηνία.) όπως δημοσιεύτηκε. 


4. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
(άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010) 
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ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / αποτελεί 

το έργο . έχει ενταχθεί στη . [Διαδικασία Ταχείας 

Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ] και 
ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του σε καθεστώς 
Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω νόμων 
(παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). 


Τιιήιια V : Δικαιολογητικά 

Για τη συμμετοχή μου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του 4414/2016) της ΡΑΕ, υποβάλλω σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης τα 
κάτωθι δικαιολογητικά: 

Α. 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Α.1. 

11.2.1 

Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.2 

11.2.3 

Απόφαση οργάνου διοίκησης 

Συμμετέχοντος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.3 

11.2.2 

Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Τράπεζα:././20... 

Α.4 

11.2.6.1 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής 

Επιστολής:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίτττωση) 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυ 

ξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1 

11.2.4.5 

Ιδρυτική Πράξη (Νόμοι, Π.Δ., 
Αποφάσεις) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.2 

11.2.4.5 

Τροποποιήσεις Ιδρυτικής Πράξης κ.λπ. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3 

11.2.4.5 

Κωδικοποιημένο καταστατικό 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.4 

11.2.4.5 

Απόφαση εκλογής / συγκρότησης 
Οργάνου Διοίκησης, Διοικητικού 
Συμβουλίου κ.λπ. - εκπροσώπησης κ.λπ. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.5 

11.2.4.5 

Βεβαιώσεις αρμόδιου κατά τόπου 
Πρωτοδικείου έδρας νομικού προσώπου 
ή άλλης Διοικητικής Αρχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 




Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 


Γ.1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ : 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1 

11.2.5.1.1 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 

Ημερ.:. 

Γ.1.2 

11.2.5.1.2 

Αντίγραφο της εγγυητικής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 
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επιστολής του ν. 4152/2013 ή του 
ν. 4062/2012 


Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 


Ποσό:.€ 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 

Διαχειριστή:. 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 


Γ.2. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ : 


ΑΙΑ 

Άρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1 

11.2.5.2.1 

Σύμβαση Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Σύμβασης: 

Ημερ.:. 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής 

σε Διαχειριστή:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


. 20 ... (τόπος/ημερομηνία) 

Ο Συμμετέχων - Δηλών 


Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

(άρθρου 11.2.3 της Προκήρυξης) 
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Θέμα: Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας/του νομικού προσώπου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία 
υποβολής προσφορών για την επιλογή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης 
με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ - Ορισμός Εκπροσώπου - 
Ορισμός Αντικλήτου κ.λπ.. 

( σε περίπτεοση ΑΕ ) Το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση αναφορικά με την ανωτέρω 

Ανταγωνιστική Διαδικασία και έχοντας λάβει γνώση των όρων της από.20... Προκήρυξης για την 

επιλογή κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων 
προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) 
της ΡΑΕ και των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους αποδέχεται στο σύνολό τους, ομόφωνα αποφασίζει 
και εγκρίνει: 

ή 

( σε περίπτωση ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ ) Ο παριστάμενος/παριστάμενοι Διαχειριστές εισέρχεται/ονται στη 
συζήτηση αναφορικά με την ανωτέρω Ανταγωνιστική Διαδικασία και έχοντας λάβει γνώση των όρων της 

από .20... Προκήρυξης για την επιλογή, κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής 

προσφορών, φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της 
Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ και των όρων της Προκήρυξης, τους 
οποίους αποδέχεται/ονται στο σύνολό τους, ομόφωνα αποφασίζει/ουν και εγκρίνει/ουν: 

ή 

( σε περίπτωση άλλου νομικού προσώπου, ΝΠΙΑ, ΝΠΔΔ κ.λπ. ) Ο παριστάμενος/παριστάμενοι Διαχειριστές 

ή Το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι . που αποτελούν το όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου 

εισέρχεται/ονται στη συζήτηση αναφορικά με την ανωτέρω Ανταγωνιστική Διαδικασία και έχοντας λάβει 

γνώση των όρων της από .20... Προκήρυξης για την επιλογή, κατόπιν της Ανταγωνιστικής 

Διαδικασίας υποβολής προσφορών, φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης 
με τη μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ και των όρων της 
Προκήρυξης, τους οποίους αποδέχεται/ονται στο σύνολό τους, ομόφωνα αποφασίζει/ουν και εγκρίνει/ουν: 

(α) τη συμμετοχή της εταιρείας / του νομικού προσώπου, η/το οποία/ο είναι κάτοχος φωτοβολτάίκής 

εγκατάστασης, ισχύος (ή εγκατεστημένης ισχύος) .Μ\¥, που βρίσκεται (ή που πρόκειται να 

εγκατασταθεί και αναπτυχθεί) στη θέση . της Δημοτικής Ενότητας .του Δήμου 

. της Περιφερειακής Ενότητας . της Περιφέρειας ., με την υποβολή 

Αίτησης Συμμετοχής - Υπεύθυνης Δήλωσης και δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας (Στάδιο Α’) και τη συμμετοχή, εφόσον κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην 
ανωτέρω Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική δημοπρασία μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη 
δεύτερη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και την υποβολή προσφοράς/ών κατά τη 
διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Προκήρυξη, 

(β) ορίζει τον/την 

Επώνυμο: . 

Όνομα: . 

Πατρώνυμο: . 

Κάτοικο: . 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: . 

Κινητό: . 

Ρπχ: . 

Ε-ηιώ1: . 

με ΑΔΤ., Α.Τ., Ημ. Έκδοσης: . 

νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας / του νομικού προσώπου και παρέχει σε αυτόν την εξουσιοδότηση: 
(α) να υπογράψει τη σχετική Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση και υποβάλλει το σχετικό φάκελο 
κ.λπ. για λογαριασμό της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Προκήρυξη, και (β) να υπογράψει 
για λογαριασμό της εταιρείας/του νομικού προσώπου όλα τα σχετικά με την ανωτέρω ανταγωνιστική 
διαδικασία έγγραφα, δικαιολογητικά, δηλώσεις καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα απαιτηθούν για τη 
συμμετοχή της εταιρείας/ του νομικού προσώπου στην υπόψη ανταγωνιστική διαδικασία, όπως επίσης και 
οποιοδήποτε σχετικό με την ανταγωνιστική διαδικασία έγγραφο, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτηθεί 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. 

(γ) ορίζει ως αντίκλητο της εταιρείας/νομικού προσώπου τον/την 
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Επώνυμο: . 

Όνομα: . 

Πατρώνυμο: . 

Κάτοικο: . 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: . 

Κινητό: . 

Εαχ: . 

Ε-ηιώ1: . 

με ΑΔΤ., Α.Τ., Ημ. Έκδοσης: . 

Επίσης ομόφωνα αποφασίζει/ουν και εγκρίνει/ουν και δηλώνει/ουν ότι: 

(α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ε-ηιώΐ), με την οποία η εταιρεία/το νομικό πρόσωπο έχει 
εγγραφεί και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και 
θα γίνεται η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς και η 
συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη 
φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') είναι η 

.@.Τον κωδικό χρήστη (Ε^ετ ΙΌ) ., τον 

οποίο η ανωτέρω εταιρεία/νομικό πρόσωπο έχει λάβει κατά την εγγραφή της/του στον ηλεκτρονικό 
τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, όσον αφορά την ανωτέρω φωτοβολταϊκή 
εγκατάσταση, χειρίζεται ο/η . 

(β) Η υποβολή, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (Ε^ετ 
ΙΌ) και των λοιπών κωδικών που έχουν χορηγηθεί στη εταιρεία/στο νομικό πρόσωπο, της Αίτησης 
Συμμετοχής και των Δικαιολογητικών Συμμετοχής στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η συμμετοχή, εφόσον η εταιρεία/ το νομικό πρόσωπο κληθεί να 
συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η 
υποβολή προσφορών κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με τη 
χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (ιΐδετ ΙΌ) και των λοιπών κωδικών που της/του έχουν χορηγηθεί 
είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και αναγνωρίζει/ουν από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία και την/ις προσφορά/ες που θα υποβληθεί/ουν κατά την Ηλεκτρονική 
Δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από την εταιρεία/το νομικό πρόσωπο την 
ίδια/το ίδιο και για λογαριασμό της/του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I 

(Άρθρου 11.2.6.1 Προκήρυξης) 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 


(τόπος - ημερομηνία) 


ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. 


Προς: ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ [«ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» («ΛΑΓΗΕ Α.Ε.») / «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε.»] 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΕΙ Δ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 143 ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179) 


ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ.ΓΙΑ ΕΥΡΩ 


Με την παρούσα εγγυόμαστε έναντι σας άνευ όρων, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι έναντι σας 
ως πρωτοφειλέτες και εις ολόκληρον, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διζήσεως, καθώς και από κάθε 
δικαίωμα που προβλέπεται στα άρθρα 851-853, 855, 862-864 και 866-868 του Αστικού Κώδικα, υπέρ 


της Εταιρείας 

(ή 

φυσικού 

προσώπου) 

με την επωνυμία 




. (. 

.) με ΑΦΜ 

.(και ΑΡΜΑΕ ... 


...., ΓΕΜΗ. 

..) (εφεξής η Εταιρεία), και μέχρι του 

ποσού των: ΕΥΡΩ . 



. (ΕΥΡΩ 




.), στο 

οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, για την 


εξασφάλιση της συμμετοχής της παραπάνω Εταιρείας (ή του φυσικού προσώπου) στην κατωτέρω 
Ανταγωνιστική Διαδικασία που διεξάγει η ΡΑΕ και τη διασφάλιση της καλής και αποτελεσματικής 
διεξαγωγής της και για την ακριβή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση από την παραπάνω Εταιρεία (ή φυσικό 
πρόσωπο) της υποχρεώσεώς της/του για ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική 
λειτουργία) κατά περίπτωση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολτάίκά της 

., που βρίσκεται στη θέση.της Δημοτικής Ενότητας.του 

Δήμου.της Περιφερειακής Ενότητας.της Περιφέρειας., ( αναγράφεται 

το όνομα και λοιπές λεπτομέρειες που προσδιορίζουν επακριβώς το σταθμό παραγωγής) εγκατεστημένης 

ισχύος.ΜΛΥ εφόσον επιλεγεί μέσω της κατωτέρω Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, που διεξάγει η 

ΡΑΕ προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης εντός ... (...) μηνών από 
την έκδοση της σχετικής απόφασης και την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της Ανταγωνιστικής 

Διαδικασίας που έχει προκηρύξει η ΡΑΕ με την υπ' αριθμόν./20... απόφασή της (ΦΕΚ., 

ΑΔΑ:.) και τη σχετική Προκήρυξη κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 

4414/2016 και στους όρους της ανωτέρω Προκήρυξης. 

Εάν μας γνωστοποιήσετε, ότι η Εταιρεία (ή φυσικό πρόσωπο) παρέβη την παραπάνω υποχρέωσή της, σας 
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε, άμα τη λήψει της 
πρώτης έγγραφης ζήτησής σας περί κατάπτωσης και χωρίς να εξετάσουμε ή να επαληθεύσουμε το βάσιμο 
της απαίτησής σας ή να υποβάλουμε οποιαδήποτε αντίρρηση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, το ποσό 
της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε απαίτηση, επιβάρυνση ή 
παρακράτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την 
πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους της Εταιρείας (ή φυσικού 
προσώπου) και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, αντίρρηση, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή 
της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) ή οποιουδήποτε τρίτου σε διαιτησία ή σε οποιοδήποτε αρμόδιο 
δικαστήριο. 

Η παρούσα εγγυητική επιστολή λήγει [{επιλέγεται μία από τις κάτωθι περιπτώσεις, ανάλογα με το εάν η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής χρησιμοποιείται έως και την ενεργοποίηση του έργου για την τήρηση του 
κανόνα 4% ή όχι) 

-στις 05.10.2018. 

-σε ... (...) μήνες μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης και την οριστική κατακύρωση του 
αποτελέσματος της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας που έχει προκηρύξει η ΡΑΕ. Σε περίπτωση παράτασης 
με απόφαση της ΡΑΕ της ανωτέρω προθεσμίας των ...(...) μηνών για την ενεργοποίηση της σύνδεσης της 
ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, η διάρκεια της παρούσας εγγυητικής επιστολής παρατείνεται 
αυτομάτως κατά το διάστημα της χορηγηθείσας παράτασης. Εάν πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση της 
σύνδεσης του ανωτέρω σταθμού εντός της ανωτέρω προθεσμίας των ...(...) μηνών ή της τυχόν παράτασής 
της κατά τα ανωτέρω το σώμα της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να μας επιστραφεί.] 

Το σώμα της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να μας επιστραφεί εάν η Εταιρεία (ή το φυσικό πρόσωπο) 
δεν επιλεγεί μέσω της υπόψη Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, που διεξάγει η ΡΑΕ προς ένταξη σε καθεστώς 
στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης. Άλλως η ανωτέρω εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ 
του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του Διασυνδεδεμένου 
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Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), εάν δεν 
ανανεωθεί τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της [(το ακόλουθο εδάφιο 
συμπληρώνεται εφόσον η εγγυητική επιστολή χρησιμοποιείται για την τήρηση του κανόνα 4%:) ή εάν εντός 
της ανωτέρω προθεσμίας των ... (...) μηνών ή της τυχόν παράτασής της κατά τα ανωτέρω δεν έχει 
ενεργοποιηθεί η σύνδεση του ανωτέρω σταθμού] ή αν η Εταιρεία (ή το φυσικό πρόσωπο) δεν εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του που ορίζονται στο άρθρο 11 και στο άρθρο 16 της Προκήρυξης και δεν προσκομίσει 
στη ΡΑΕ τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται στα άρθρα αυτά εντός των προβλεπόμενων 
προθεσμιών. 

[(// επόμενη παράγραφος συμπληρώνεται εφόσον η εγγυητική επιστολή χρησιμοποιείται για την τήρηση του 
κανόνα 4%:) Η παρούσα εγγυητική επιστολή καταπίπτει επίσης (α) κατά ποσοστό ίσο με την μείωση 
ισχύος της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (σταθμού), εφόσον η μείωση αυτή κυμαίνεται μεταξύ ποσοστού 
10% - 50% της ισχύος με την οποία ο ανωτέρω σταθμός συμμετείχε στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και 
(β) στο σύνολό της εφόσον η μείωση ισχύος της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (σταθμού) είναι πάνω από 
το πενήντα τις εκατό (50%) της ισχύος με την οποία ο ανωτέρω σταθμός συμμετείχε στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11.2.6.2. της Προκήρυξης. Με την καταβολή από την 
Τράπεζα οποιουδήποτε ποσού συνεπεία οποιαδήποτε μερικής κατάπτωσης της παρούσας Εγγυητικής 
Επιστολής, μειώνεται αντίστοιχα το ποσό της παρούσας.] 

Η υποχρέωσή μας δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και δε θεωρείται ότι 
απαλλαχτήκαμε αυτής λόγω οποιοσδήποτε πράξης, παράλειψης ή γεγονότος το οποίο, ελλείψει της 
παρούσας διάταξης, θα ήταν δυνατό να οδηγήσει στην ελευθέρωσή μας από τις υποχρεώσεις μας, που 
απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, εν όλω ή εν μέρει, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, και ανεξάρτητα 
από το αν έχουμε ή έχετε λάβει γνώση των ακολούθων: α. πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, λύση και 
θέση σε εκκαθάριση σε περίπτωση Εταιρείας, διαδικασία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης, β. οποιαδήποτε 
παράταση, παραίτηση ή ευκολία δοθεί υπέρ της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου, γ. ύπαρξη δικαιώματος 
συμψηφισμού ή επισχέσεως ερειδόμενου σε οποιασδήποτε φύσεως απαίτηση της Εταιρείας (ή του φυσικού 
προσώπου) ή τρίτου εναντίον σας. 

Η παρούσα εγγύηση και όλα τα σχετικά με αυτήν ζητήματα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και με την 
παρούσα η Τράπεζά μας αποδέχεται ανέκκλητα την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. Σημειώστε 
παρακαλούμε, ότι το συνολικό ποσό των Εγγυητικών Επιστολών, που χορήγησε η Τράπεζά μας και είναι 
σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας δεν υπερβαίνει το καθορισμένο από την ισχύουσα 
νομοθεσία για την Τράπεζά μας όριο. 

Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα εγγύηση υπεγράφη την. 


ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I 

(Άρθρου 11.2.6.2 Προκήρυξης) 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 


(τόπος - ημερομηνία) 


ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. 


Προς: ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ [«ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» («ΛΑΓΗΕ Α.Ε.») / «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε.»] 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 143 ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179) 


ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ.ΓΙΑ ΕΥΡΩ 


Με την παρούσα εγγυόμαστε έναντι σας άνευ όρων, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι έναντι σας 
ως πρωτοφειλέτες και εις ολόκληρον, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διζήσεως, καθώς και από κάθε 
δικαίωμα που προβλέπεται στα άρθρα 851-853, 855, 862-864 και 866-868 του Αστικού Κώδικα, υπέρ 


της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) με την επωνυμία 

., (.) με ΑΦΜ 


.(και ΑΡΜΑΕ., ΓΕΜΗ.) (εφεξής η Εταιρεία), και μέχρι του 

ποσού των: ΕΥΡΩ . (ΕΥΡΩ . 

.), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, για την 

ακριβή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση από την παραπάνω Εταιρεία (ή φυσικό πρόσωπο) της υποχρεώσεώς 
της/του για ενεργοποίηση της σύνδεσης κατά περίπτωση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από φωτοβολταϊκά της., που βρίσκεται στη θέση.της Δημοτικής 

Ενότητας . του Δήμου . της Περιφερειακής Ενότητας . της Περιφέρειας 

., (αναγράφεται το όνομα και λοιπές λεπτομέρειες που προσδιορίζουν επακριβώς το σταθμό 

παραγωγής) εγκατεστημένης ισχύος . Μ\¥ που έχει επιλεγεί μέσω της Ανταγωνιστικής 

Διαδικασίας που έχει διεξάγει η ΡΑΕ σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ./20... απόφασή της (ΦΕΚ 

., ΑΔΑ:.) και τη σχετική Προκήρυξη προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή 

Λειτουργικής Ενίσχυσης εντός ... (...) μηνών από την έκδοση της υπ’ αριθμόν.απόφασης της ΡΑΕ 

και την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της ανωτέρω Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, κατά τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4414/2016, στους όρους της ανωτέρω Προκήρυξης και 
στις ανωτέρω αποφάσεις της ΡΑΕ. 

Εάν μας γνωστοποιήσετε, ότι η Εταιρεία (ή φυσικό πρόσωπο) παρέβη την παραπάνω υποχρέωσή της, σας 
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε, άμα τη λήψει της 
πρώτης έγγραφης ζήτησής σας περί κατάπτωσης και χωρίς να εξετάσουμε ή να επαληθεύσουμε το βάσιμο 
της απαίτησής σας ή να υποβάλουμε οποιαδήποτε αντίρρηση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, το ποσό 
της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε απαίτηση, επιβάρυνση ή 
παρακράτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την 
πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους της Εταιρείας (ή φυσικού 
προσώπου) και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, αντίρρηση, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή 
της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) ή οποιουδήποτε τρίτου σε διαιτησία ή σε οποιοδήποτε αρμόδιο 
δικαστήριο. 

Η παρούσα εγγυητική επιστολή λήγει σε ... (...) μήνες μετά την έκδοση της ανωτέρω.απόφασης της 

ΡΑΕ και την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, ήτοι την 

. Σε περίπτωση παράτασης με απόφαση της ΡΑΕ της ανωτέρω προθεσμίας των ... (...) 

μηνών για την ενεργοποίηση της σύνδεσης της ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, η διάρκεια της 
παρούσας εγγυητικής επιστολής παρατείνεται αυτομάτως κατά το διάστημα της χορηγηθείσας παράτασης. 
Εάν πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση της σύνδεσης του ανωτέρω σταθμού εντός της ανωτέρω προθεσμίας 
των ... (...) μηνών ή της τυχόν παράτασής της κατά τα ανωτέρω το σώμα της εγγυητικής επιστολής θα 
πρέπει να μας επιστραφεί. Άλλως η ανωτέρω εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Υπολογαριασμού 
Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου 
του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), εάν εντός της ανωτέρω προθεσμίας 
των ... μηνών ή της τυχόν παράτασής της κατά τα ανωτέρω δεν έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεση του ανωτέρω 
σταθμού ή αν η Εταιρεία (ή το φυσικό πρόσωπο) δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 
11 και στο άρθρο 16 της ανωτέρω Προκήρυξης. Η παρούσα εγγυητική επιστολή καταπίπτει επίσης (α) 
κατά ποσοστό ίσο με την μείωση ισχύος της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (σταθμού), εφόσον η μείωση 
αυτή κυμαίνεται μεταξύ ποσοστού 10% - 50% της ισχύος με την οποία ο ανωτέρω σταθμός συμμετείχε 
στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και (β) στο σύνολό της εφόσον η μείωση ισχύος της φωτοβολταϊκής 
εγκατάστασης (σταθμού) είναι πάνω από το πενήντα τις εκατό (50%) της ισχύος με την οποία ο ανωτέρω 
σταθμός συμμετείχε στην Ανταγωνιστική Διαδικασία, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11.2.6.2. της 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΒΊ 466/27.04.2018 


Προκήρυξης. Με την καταβολή από την Τράπεζα οποιουδήποτε ποσού συνεπεία οποιαδήποτε μερικής 
κατάπτωσης της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, μειώνεται αντίστοιχα το ποσό της παρούσας. 

Η υποχρέωσή μας δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και δεν θεωρείται ότι 
απαλλαχτήκαμε αυτής λόγω οποιοσδήποτε πράξης, παράλειψης ή γεγονότος το οποίο, ελλείψει της 
παρούσας διάταξης, θα ήταν δυνατό να οδηγήσει στην ελευθέρωσή μας από τις υποχρεώσεις μας, που 
απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, εν όλω ή εν μέρει, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, και ανεξάρτητα 
από το αν έχουμε ή έχετε λάβει γνώση των ακολούθων: α. πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, λύση και 
θέση σε εκκαθάριση σε περίπτωση Εταιρείας, διαδικασία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης, β. οποιαδήποτε 
παράταση, παραίτηση ή ευκολία δοθεί υπέρ της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου, γ. ύπαρξη δικαιώματος 
συμψηφισμού ή επισχέσεως ερειδόμενου σε οποιασδήποτε φύσεως απαίτηση της Εταιρείας (ή του φυσικού 
προσώπου) ή τρίτου εναντίον σας. 

Η παρούσα εγγύηση και όλα τα σχετικά με αυτήν ζητήματα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και με την 
παρούσα η Τράπεζά μας αποδέχεται ανέκκλητα την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. Σημειώστε 
παρακαλούμε, ότι το συνολικό ποσό των Εγγυητικών Επιστολών, που χορήγησε η Τράπεζά μας και είναι 
σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας δεν υπερβαίνει το καθορισμένο από την ισχύουσα 
νομοθεσία για την Τράπεζά μας όριο. 

Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα εγγύηση υπεγράφη την. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 




Τεύχος Β' 1466/27.04.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο υπογράφων την παρούσα. κάτοικος., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό., που εκδόθηκε 

από ., στις ., ιδιοκτήτης ανωτέρω Φωτοβολταϊκής 

Εγκατάστασης και Συμμετέχων στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, 
έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις 
γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 

“Σήμερα, .20..., παρέλαβα από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την από ... υπ’ αριθμ. ... 

Εγγυητική Επιστολή για λογαριασμό της εταιρείας «...», η οποία κατατέθηκε στη ΡΑΕ στο πλαίσιο της 

από ./..../.... υπ’ αριθμ. [ΧΧ/20...] Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών (ΦΕΚ 

..../.) από την ως άνω εταιρεία για την εγκατάσταση ΑΓΙΕ ισχύος .... ΜXV στη θέση «...», Δ. ..., Π.Ε. 

., ως μη επιλεγείσα Συμμετέχουσα στην εν λόγω Ανταγωνιστική Διαδικασία / και αντικατάσταση 

αυτής για την τήρηση του κανόνα 4% με την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, και δηλώνω ότι 
ουδεμία άλλη αξίωση έχω”. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΒΊ 466/27.04.2018 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ 


Ο υπογραφών την παρούσα. κάτοικος., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό., που εκδόθηκε 

από ., στις ., ιδιοκτήτης ανωτέρω Φωτοβολταϊκής 

Εγκατάστασης και Συμμετέχων στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, 
έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις 
γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 

“Σήμερα, .20..., παρέλαβα από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την από ... υπ’ αριθμ. ... 

Εγγυητική Επιστολή για λογαριασμό της εταιρείας «...», η οποία κατατέθηκε στη ΡΑΕ στο πλαίσιο της 

από ..../.../... υπ’ αριθμ.[Χ/20...] Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών (ΦΕΚ ..../.) 

από την ως άνω εταιρεία, ως επιλεγείσα Συμμετέχουσα στην εν λόγω Ανταγωνιστική Διαδικασία, η οποία 

έχει θέσει την εγκατάσταση ΑΠΕ ισχύος .... Μ\ν στη θέση «...», Δ. ..., Π.Ε. σε δοκιμαστική / 

κανονική λειτουργία, και δηλώνω ότι ουδεμία άλλη αξίωση έχω”. 











Τεύχος Β' 1466/27.04.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Προκήρυξη 2/2018 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ 
ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 4414/2016) ΜΕΓΙΣ¬ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 230 ΜΜ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1 Μ\Ν < ΡΡν < 20 ΜΜ 

Περιεχόμενα 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Άρθρο 1: Εισαγωγή 

Άρθρο 2: Αρχή διενέργειας Ανταγωνιστικής Διαδικα¬ 
σίας - Δημοσίευση Προκήρυξης - Παροχή διευκρινίσεων 
Άρθρο 3: Ορισμοί 

Άρθρο 4: Γλώσσα διαδικασίας - Επικύρωση εγγράφων 
Άρθρο 5: Επικοινωνία 

Άρθρο 6: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στην Ανταγω¬ 
νιστική Διαδικασία 

Άρθρο 7: Δικαίωμα συμμετοχής στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία - Προϋποθέσεις συμμετοχής 
Άρθρο 8: Τέλος Συμμετοχής 
Άρθρο 9: Λόγοι αποκλεισμού Συμμετεχόντων 
Αρθρο 10: Διαδικασία Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
Υποβολής Προσφορών 

Άρθρο 11: Στάδιο Α'Ανταγωνιστικής Διαδικασίας-Δι- 
καιολογητικά συμμετοχής - Διαδικασία και περιεχόμενο 
Αρθρο 12: Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής - 
Απόφαση ΡΑΕ 

Άρθρο 13: Ενστάσεις κατά το Α'Στάδιο της Ανταγωνι¬ 
στικής Διαδικασίας 

Άρθρο 14: Στάδιο Β'Ανταγωνιστικής Διαδικασίας - 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία - Δικαιούμενοι Συμμετοχής- 
Διαδικασία-Όροι 

Άρθρο 15: Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 37 
Άρθρο 16: Υλοποίηση των εγκαταστάσεων, που εντά¬ 
χθηκαν σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής 
Ενίσχυσης 

Άρθρο 17: Ρήτρες - Κυρώσεις για την καλή εκτέλεση 
του έργου 

Άρθρο 18: Ματαίωση - Αναβολή της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας 

Άρθρο 19: Δημοσίευση της Προκήρυξης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Άρθρο 1: Εισαγωγή 

1.1. Με το ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α' 149/09.08.2016) (εφε¬ 
ξής και «Νόμος») καθορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο στή¬ 
ριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους 
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανα¬ 
νεώσιμες πηγές ενέργειας (εφεξής «Α.Π.Ε.») και συμπαρα¬ 
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης (εφεξής 


«Σ.Η.Θ.Υ.Α.»).Το νέο καθεστώς αποτελεί μετάβαση από 
το μέχρι πρόσφατα ισχύον σύστημα αποζημίωσης με 
σταθερές εγγυημένες τιμές, σε ένα νέο μηχανισμό ενί¬ 
σχυσης της λειτουργίας των μονάδων, ο οποίος προβλέ¬ 
πει τη συμμετοχή των μονάδων στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, δίνοντάς τους παράλληλα μία προσαύξηση 
τιμής, επιπλέον αυτής που διαμορφώνεται στη χον¬ 
δρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το νέο καθε- 
στώςείναι σύμφωνο με τις «Κατευθυντήριες Γραμμέςγια 
τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος 
και της ενέργειας (2014-2020), Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014/0 200/01)». 

1.2. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου, 
από την 1 η Ιανουάριου 2017 τίθεται σε ισχύ καθεστώς 
στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους 
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 
και ΣΗΟΥΑ μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβο¬ 
λής προσφορών. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, εκ- 
δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, 
το Δεκέμβριο του έτους 2017 η υπ'αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/ 
οικ. 184573 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΦΕΚ Β'4488/19.12.2017) με θέμα «Καθορι¬ 
σμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παρα¬ 
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 
που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή 
Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής δια¬ 
δικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρισμός των 
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως 
τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και καθορισμός μεθοδολο¬ 
γίας και διαδικασίας επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, 
στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση 
ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, 
με βάση την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.4414/2016», η 
οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/ 
οικ.172858/22.03.2018 Απόφαση του Υπουργού Περι¬ 
βάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1263/10.04.2018). 

1.3. Εν συνεχεία, δυνάμει των παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 
του ν. 4414/2016 εκδόθηκε η υπ'αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1 /οικ. 
172859/22.03.2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλ¬ 
λοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1267/10.04.2018) με θέμα: 
«Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή 
και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει¬ 
ας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω 
ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για 
τα έτη 2018,2019 και 2020, ελάχιστου αριθμού ανταγω¬ 
νιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος, 
ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς για κάθε 
ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και 
τέλους συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υπο¬ 
βολής προσφορών, με βάση τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 
7 του ν. 4414/2016». 

1.4. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρ¬ 
θρου 7 του ν. 4414/2016, «Η ανταγωνιστική διαδικασία 
υποβολής προσφορών, προκηρύσσεται με απόφαση της 
ΡΑΕ, στην οποία καθορίζονται τα κριτήρια συμμετοχής 
και αξιολόγησης, οι γεωγραφικοί ή άλλοι χωροταξικοί 
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περιορισμοί, ο χρονικός ορίζοντας κατασκευής και λει¬ 
τουργίας των επιλεγέντων σταθμών, στοιχεία για τις 
απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές, τυχόν ρήτρες, τυχόν 
μείωση της Τ.Α. που προκύπτει στο πλαίσιο ανταγωνι¬ 
στικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμό 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε ένα Μ.Δ.Ν. μετά τη διασύνδεσή 
του με το Διασυνδεδεμένο Σύστη μα και το Διασυνδεδε- 
μένο Δίκτυο και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια 
της ανταγωνιστικής διαδικασίας. Για τη διενέργεια και 
την κατακύρωση των αποτελεσμάτων των ανταγωνιστι¬ 
κών διαδικασιών αρμόδια είναι η Ρ.Α.Ε.». 

1.5. Στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4414/2016 και ει¬ 
δικότερα βάσει της ως άνω παρ. 5 του άρθρου 7 αυτού, η 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (εφεξής «ΡΑΕ») προκηρύσσει 
με την παρούσα Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής 
προσφορών (εφεξής και «Ανταγωνιστική Διαδικασία») 
για την επιλογή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς 
ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής 
Ενίσχυσης, σύμφωνα καταρχήν με τους κάτωθι όρους και 
προϋποθέσεις, όπως αυτοί αποτυπώνονται συγκεντρω¬ 
τικά στον Πίνακα 1. 

Α. Στην Ανταγωνιστική Διαδικασία συμμετέχουν έργα 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με εγκατεστημένη ισχύ 
μεγαλύτερη του ενός (1) Μ \Ν και μικρότερης ή ίσης των 
είκοσι (20) Μ\Ν (1 ΜΜ < ΡΡν < 20 Μ \Ν - Κατηγορία II). 

Η ακριβής δημοπρατούμενη ισχύς θα οριστικοποιη- 
θεί με απόφαση της ΡΑΕ μετά την ολοκλήρωση του Α' 
Σταδίου της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας Π ροκήρυξης 
και πριν τη διενέργεια της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας 
(Β'Στάδιο). 

Β. Η μέγιστη δημοπρατούμενη ισχύς καθορίζεται στα 
230 Μνν. 

Γ. Η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφοράς 
στο πλαίσιο της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας καθορίζε¬ 
ται στα 80 €/Μ\Λ/Γι, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/ 
ΦΙ/οικ. 172859/22.03.2018 Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1267/10.04.2018). 

Δ. Στην Ανταγωνιστική Διαδικασία δικαιούνται να 
συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας 
Προκήρυξης. 

Ε. Προϋπόθεση συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Δια¬ 
δικασία υποβολής προσφορών είναι η ύπαρξη Σύμβασης 
Σύνδεσης σε ισχύ ή Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης 
σε ισχύ. 

ΣΤ. Προϋπόθεση συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Δι¬ 
αδικασία αποτελεί η καταβολή τέλους συμμετοχής για 
κάθε Συμμετέχοντα (ανά εγκατάσταση ΑΠΕ), καθώς και 
η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, όπως ορίζονται στον 
Πίνακα 1. 

Ζ. Για τις εγκαταστάσεις των έργων ΑΠΕ, που θα επι- 
λεγούν μέσω της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, η ενερ¬ 
γοποίηση της σύνδεσης πρέπει να λάβει χώρα εντός 
ορισμένης προθεσμίας από την οριστική κατακύρωση 
του αποτελέσματος της διαδικασίας, όπως ορίζεται στον 
Πίνακα 1. Οι προθεσμίες αυτές αναστέλλονται σε περί¬ 
πτωση που μετά την οριστική κατακύρωση του απο¬ 
τελέσματος της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υπάρξει 


αναστολή με δικαστική απόφαση της ισχύος οποιοσδή¬ 
ποτε άδειας απαιτούμενης στο πλαίσιο της κατά νόμο 
προβλεπόμενης διαδικασίας για τη νόμιμη εκτέλεση του 
έργου. Στην περίπτωση αυτή, οι ανωτέρω προθεσμίες 
παρατείνονται, για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή 
αυτή. 

Σε περίπτωση που η ενεργοποίηση της σύνδεσης των 
εγκαταστάσεων, που θα επιλεγούν μέσω της Ανταγωνι¬ 
στικής Διαδικασίας, δεν επιτευχθεί εντός των οριζομέ- 
νων στον Πίνακα 1 προθεσμιών, λαμβανομένων υπόψη 
των ως άνω προβλέψεων της παρούσας Προκήρυξης 
για αναστολή τους μετά από δικαστική απόφαση, ακο¬ 
λουθούνται οι διαδικασίες και επιβάλλονται οι κυρώσεις 
που περιγράφονται στο Άρθρο 17. 


1.6. Πίνακας 1: Συγκεντρωτική αποτύπωση όρων και 
προϋποθέσεων Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 


Τεχνολογία 

Σταθμών ΑΠΕ 

Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί 

Μέγιστη 

Δημοπρατούμενη 
ισχύς (ΜΙΑ/) 

230 

Ακριβής 

Δημοπρατούμενη 
ισχύς (Μνν) 

Καθορίζεται με 

Απόφαση της ΡΑΕ κατά την 
ολοκλήρωση του Α'Σταδίου. 

Υπολειπόμενη 

ποσότητα 

Δημοπρατούμενης 

ισχύος 

Μεταφέρεται στην επόμενη 
ανταγωνιστική διαδικασία 
της ίδιας τεχνολογίας. 

Κατηγορία 

εγκαταστάσεων 

Κατηγορία II 

Ανώτατη επιτρεπόμενη 
τιμή υποβολής 
προσφοράς (€/Μ\Λ/Γι) 

80 

Επίπεδο ανταγωνισμού 

75% 

Τέλος Συμμετοχής (€) 

1.000 

Εγγυητική 

Επιστολή Συμμετοχής 

1%του συνόλου 
της επένδυσης 

Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης 

4% του συνόλου 
της επένδυσης 

Προϋπόθεση 

Συμμετοχής 

Άδεια Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
Οριστική Προσφορά 
Σύνδεσης σε ισχύ ή/και 
Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ 

Χρονοδιάγραμμα 

Ανταγωνιστικής 

Διαδικασίας 

Βλ. Πίνακα 2 

Ενεργοποίηση 

Σύνδεσης 

Από την Ημερομηνία 
Ανακοίνωσης της 

Απόφασης της ΡΑΕ επί των 
οριστικών αποτελεσμάτων 
της ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας και εντός: 

, Γ . 1 Μνν < ΡΡν 

Ί5μηνων <5 Μνν 
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18 μηνών 
Επιπλέον έξι 
(6) μηνών 
των ανωτέρω 
προθεσμιών 
ανά 


ΡΡν > 5 Μνν 

Φ/Β Εγκατα¬ 
στάσεις με 
σύνδεση στο 
ΕΣΜΗΕ μέσω 


Άρθρο 2: 

Αρχή διενέργειας Ανταγωνιστικής Διαδικασίας - 
Δημοσίευση Προκήρυξης- 
Παροχή διευκρινίσεων 

Αρχή διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ): 

Οδός: Πειραιώς 132, Αθήνα 

Ταχ. Κωδ.: 11854 

Τηλ.: 2103727400 

Ρ3χ: 2103255460 

Ε-ΙΎΙβΝ: ΐθηάθΓ_ΓΘ5@Γ3θ·9Γ 

Θέμα επικοινωνίας με τη ΡΑΕ: [2/2018] 

Το τεύχος της Προκήρυξης μετά Παραρτήματα αυτής 
είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ (Ριΐΐρ://νννννν. 
Γ3Θ.9Γ) σε ηλεκτρονική μορφή. 

Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν συμπλη¬ 
ρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την 
παρούσα Προκήρυξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Πίνακα 2, υποβάλλοντας εγγράφως στη ΡΑΕ ερωτήσεις 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση θ-ιτιβΝ 
ΐθηάθΓ_Γθ5@Γ3θ·9Γ, αυστηρά με τίτλο θέματος: [2/2018] 
και δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους, 
ήτοι (α) στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας, (β) αριθμό 
τηλεφώνου, (γ) αριθμό Γβχ, (δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, (ε) ταχυδρομική διεύθυνση. Οι Ενδιαφε¬ 
ρόμενοι και οι Συμμετέχοντες δε δικαιούνται να επικα¬ 
λούνται προφορικές απαντήσεις - διευκρινίσεις της ΡΑΕ. 
Η ΡΑΕ αναρτά τυχόν διευκρινιστικές ανακοινώσεις σχετι¬ 
κά με την Προκήρυξη και την Ανταγωνιστική Διαδικασία 
στην ιστοσελίδα της. 


Άρθρο 3: 

Ορισμοί 

Για την εφαρμογή της παρούσας Προκήρυξης, οι όροι 
που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις αυτής έχουν την 
ακόλουθη έννοια ή/και την έννοια που ορίζεται στο 
ν. 4414/2016 ή στο ν. 3468/2006: 

3.1. «Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας» ή 
«Άδεια Παραγωγής»: 

Η σχετική με την παρούσα Προκήρυξη άδεια για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, που έχει χο¬ 
ρηγηθεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κάτοχο/ιδιοκτήτη 
Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α' 129), 
όπως ισχύει. 

3.2. «Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση» ή «Αί¬ 
τηση Συμμετοχής»: 

Η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία υποχρεούται 
να καταθέτει/υποβάλλει, σύμφωνα με τους όρους της 
Προκήρυξης, ο Ενδιαφερόμενος για τη συμμετοχή του 
στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. Η Αίτηση Συμμετοχής - 
Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να έχει τη μορφή των Πα¬ 


ραρτημάτων 1 ως 6 για την Κατηγορία II, ανάλογα με τη 
μορφή του Συμμετέχοντος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), 
και να συνοδεύεται από τα, οριζόμενα στο άρθρο 11.2 
της Προκήρυξης, δικαιολογητικά. Η Αίτηση Συμμετοχής 
- Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, σε περίπτωση νομι¬ 
κού προσώπου, από νόμιμο εκπρόσωπό του που εξου¬ 
σιοδοτείται ειδικώς. Η Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής του υπογράφοντος προσώπου από οποιαδή¬ 
ποτε Διοικητική ή Αστυνομική Αρχή ή Κ.Ε.Π., σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 
Α'45), όπως ισχύει. 

3.3. «Ανταγωνιστική Διαδικασία Υποβολής Προσφο¬ 
ρών» ή «Ανταγωνιστική Διαδικασία»: 

Η διαδικασία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της 
παρούσας Προκήρυξης για την ένταξη σταθμών παρα¬ 
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σε κα¬ 
θεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4414/2016. 

3.4. «Βεβαιώσεις περί μεταβολής στοιχείων, οι οποίες 
δε συνεπάγονται τροποποίηση»: 

Οι Βεβαιώσεις, που χορηγεί η Γραμματεία της ΡΑΕ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του 
Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α' 129), όπως ισχύει. 

3.5. «Διαφορική Προσαύξηση»: 

Η Λειτουργική Ενίσχυση σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/ 
Μ\Λ/Γι), στη βάση μιας διαφορικής τιμής αποζημίωσης 
ανά έργο εγκατάστασης, που παρέχεται σε κάθε Επι- 
λεγέντα Συμμετέχοντα - Κάτοχο σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, υπό τη μορφή προσαύ- 
ξησης επιπλέον των εσόδων τους από τη συμμετοχή 
των σταθμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως 
αυτά έχουν διορθωθεί με τη διαδικασία Αντιλογισμού 
της Απόκλισης Εσόδων. 

3.6. «Διαχειριστής»: 

Ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), ο οποίος είναι η εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙ¬ 
ΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), ο Διαχειριστής του 

Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ¬ 
γειας (ΕΣΜΗΕ), ο οποίος είναι η εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Α.Ε.» (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), ο Διαχειριστής του Δικτύου Μη Δι- 
ασυνδεδεμένων Νήσων (ΜΔΝ), ο οποίος είναι η εται¬ 
ρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., και ο Διαχειριστής του Δικτύου του 
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ο οποίος είναι η εταιρεία 
«Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», κατά περίπτωση. 

3.7. «Εγγυητικές Επιστολές»: 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής και η Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που κατατίθενται στη ΡΑΕ, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 11 της παρούσας. 

3.8. «Εγκατεστημένη ισχύς σταθμού ή Ισχύς Συμμετο¬ 
χής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία»: 

Η ισχύς του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ, για την οποία έχει χορηγηθεί η οικεία Άδεια 
Παραγωγής, όπως ισχύει κατά την υποβολή της Αίτησης 
Συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. Διευκρι¬ 
νίζεται ότι, εάν πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής 
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της αίτησης συμμετοχής του Πίνακα 2 της παρούσας 
έχει υποβληθεί στη ΡΑΕ πλήρες αίτημα για τροποποίηση 
της Άδειας Παραγωγής με έκδοση βεβαίωσης, το οποίο 
αφορά αποκλειστικά τη μείωση της ισχύος, τότε λαμβά- 
νεται υπόψη η ισχύς που προκύπτει από την έκδοση της 
βεβαίωσης από τη ΡΑΕ. 

3.9. «Ενδιαφερόμενος»: 

Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που 
δύναται και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα 
Ανταγωνιστική Διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Νόμου και της παρούσας Προκήρυξης. 

3.10. «Ενεργοποίηση της Σύνδεσης»: 

Η θέση του σταθμού σε δοκιμαστική λειτουργία, σύμ¬ 
φωνα με την υπ' αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.13310 Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ Β' 1153/10.07.2007). 

3.11. «Επιλέγεις Συμμετέχων»: 

Ο Συμμετέχων, του οποίου ο σταθμός παραγωγής ηλε¬ 
κτρικής ενέργειας επιλέγεται, μέσω της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας, για να ενταχθεί σε καθεστώς στήριξης με 
τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις δι¬ 
ατάξεις του ν. 4414/2016. 

3.12. «Ηλεκτρονική Δημοπρασία» ή «Δημοπρασία»: 

Η διενεργούμενη, κατά τη δεύτερη φάση (Στάδιο Β') 

της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, ηλεκτρονική δημοπρα¬ 
σία υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 
14 της Προκήρυξης. 

3.13. «ΗλεκτρονικόςΤόποςδιενέργειαςτης Ανταγωνι¬ 
στικής Διαδικασίας»: 

Είναι η ιστοσελίδα που φιλοξενεί την Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα με διεύθυνση (IIΚΙ) Ιιΐΐρ5://νννννν.ηη3ΐ·|ςθΐ5ίΐθ. 
96 στην οποία θα διενεργηθεί η Ανταγωνιστική Διαδικα¬ 
σία από τον πάροχο ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 

3.14. «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα»: 

Είναι ένα σύνολο ηλεκτρονικών εφαρμογών, με τη χρή¬ 
ση των οποίων γίνεται (α) εγγραφή μέσω του διαδικτύου 
στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας από κάθε Ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα 
ήΐΐρ5://νννννν.εθ5ηηο-οηθ.9Γ/Γ69ί 5ΐ:β| Ά που επιθυμεί να 
λάβει μέρος στην Ανταγωνιστική Διαδικασία (β) υποβολή 
από τον Συμμετέχοντα της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών συμμετοχής (Στάδιο Α'της Ανταγωνι¬ 
στικής Διαδικασίας) και (γ) συμμετοχή στην Ηλεκτρονική 
Δημοπρασία (Στάδιο Β'της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας), 
εφόσον ο Συμμετέχων επιλεγεί να συμμετάσχει στο Β' 
Στάδιο της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα χρησιμοποιείται από τη ΡΑΕ για τη διεξαγω¬ 
γή της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 

3.15. «Κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ¬ 
γειας από ΑΠΕ»: 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που θα κατασκευάσει 
και θα έχει στην ιδιοκτησία του σταθμό παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, βάσει της οικείας άδειας 
παραγωγής, που κατέχει και της σχετικής Οριστικής Προ¬ 
σφοράς Σύνδεσης, που του έχει χορηγηθεί, ή/και της 
σχετικής Σύμβασης Σύνδεσης, που έχει συνάψει με τον 
αρμόδιο Διαχειριστή. 

3.16. «Λειτουργική Ενίσχυση»: 

Η ενίσχυση, που παρέχεται σε Κατόχους σταθμών πα¬ 


ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, σε ευρώ ανά 
μεγαβατώρα (€/Μ\Λ/Η) και στην προκειμένη περίπτωση 
στον Επιλεγέντα Συμμετέχοντα - Κάτοχο σταθμού παρα¬ 
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4414/2016. 

3.17. «Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων» 

Ο κατάλογος, που καταρτίζεται με Απόφαση της ΡΑΕ 
μετά την αξιολόγηση των τυχόν υποβληθέντων ενστά¬ 
σεων του Σταδίου Α'της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και 
περιλαμβάνει τους Συμμετέχοντες, που δεν πληρούν τα 
απαιτούμενα κριτήρια για τη συμμετοχή στο Στάδιο Β' 
της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας με αναφορά στο μο¬ 
ναδικό αριθμό υποβολής (Ιϋ), όπως αποστέλλεται από 
την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα σε κάθε Συμμετέχοντα ανά 
έργο κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης και των 
δικαιολογητικών συμμετοχής. 

3.18. «Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων» 

Ο κατάλογος, που καταρτίζεται με Απόφαση της ΡΑΕ 
μετά την αξιολόγηση των τυχόν υποβληθέντων ενστά¬ 
σεων του Σταδίου Α'της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και 
περιλαμβάνει τους Συμμετέχοντες, που πληρούν τα απαι- 
τούμενα κριτήρια και δύνανται να συμμετάσχουν στο 
Στάδιο Β'της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, με αναφορά 
στο μοναδικό αριθμό υποβολής (Ιϋ), όπως αποστέλλεται 
απάτην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα σε κάθε Συμμετέχοντα 
ανά έργο κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης 
και των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

3.19. «Οριστική Προσφορά Σύνδεσης»: 

Η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης Σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία έχει χορηγηθεί από τον 
αρμόδιο Διαχειριστή για σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 
του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α' 129). 

3.20. «Προκήρυξη»: 

Η παρούσα Προκήρυξη. 

3.21. «Προσφορά»: 

Η/Οι προσφορά/ές, που υποβάλλει ο Συμμετέχων 
κατά τη δεύτερη φάση (Στάδιο Β') της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία υποβολής 
προσφορών, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 14 της Προ¬ 
κήρυξης. 

3.22. «Προσωρινός Κατάλογος Αποκλεισθέντων» 

Ο κατάλογος, που καταρτίζεται με Απόφαση της ΡΑΕ 
μετά την εξέταση του περιεχομένου των υποβληθέντων 
Αιτήσεων Συμμετοχής και περιλαμβάνει τους Συμμετέχο¬ 
ντες, που δεν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια για τη 
συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία, με αναφορά 
στο μοναδικό αριθμό υποβολής (Ιϋ), όπως αποστέλλεται 
απάτην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα σε κάθε Συμμετέχοντα 
ανά έργο κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης 
και των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

3.23. «Προσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων» 

Ο κατάλογος, που καταρτίζεται με Απόφαση της ΡΑΕ 
μετά την εξέταση του περιεχομένου των υποβληθέντων 
Αιτήσεων Συμμετοχής και περιλαμβάνει τη συνολική 
ισχύ των συμμετεχόντων έργων, καθώς και τους Συμ¬ 
μετέχοντες που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια και 
δύνανται να συμμετάσχουν στο Στάδιο Β'της Ανταγωνι¬ 
στικής Διαδικασίας, με αναφορά στο μοναδικό αριθμό 
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υποβολής (ΙΌ), όπως αποστέλλεται από την Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα σε κάθε Συμμετέχοντα ανά έργο κατά την 
ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης και των δικαιολογη- 
τικών συμμετοχής. 

3.24. «ΡΑΕ»: 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. 

3.25. «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ Κατηγορίας II»; 

Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ 
μεγαλύτερη του ενός (1) Μ \Ν και μικρότερης ή ίσης των 
είκοσι (20) ΜΜ (1 ΜΜ < ΡΡν < 20 Μ \Ν). 

3.26. «Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής 
Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.)»: 

Η σύμβαση, που υπογράφει ο Επιλέγεις Συμμετέχων 

- Κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ για τη σύνδεση του σταθμού του στο Διασυν- 
δεδεμένο Σύστημα ή στο Δίκτυο, καθώς και την ένταξή 
του στο καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής 
Προσαύξησης, βάσει των σχετικών διατάξεων του ν. 
4414/2016. Ο Επιλέγεις Συμμετέχων πρέπει να πληροί 
κατά την υπογραφή αυτής τις προβλεπόμενες κατά νόμο 
προϋποθέσεις, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νο¬ 
μοθεσία και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 9 
του ν. 4414/2016 και των αποφάσεων, που εκδίδονται 
κατ'εξουσιοδότηση αυτού, και τις Πρότυπες Συμβάσεις 
Λειτουργικής Ενίσχυσης, όπως εγκρίνονται και ισχύουν, 
οι δε όροι της σύμβασης αυτής περιλαμβάνουν τους εκά¬ 
στοτε όρους των ως άνω Πρότυπων Συμβάσεων. 

3.27. «Σύμβαση Σύνδεσης»: 

Η Σύμβαση Σύνδεσης, που έχει υπογράψει ο Ενδιαφε¬ 
ρόμενος για το σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ, με τον αρμόδιο Διαχειριστή, κατά τα προβλε- 
πόμενα στις διατάξεις των άρθρων 8-10 του ν.3468/2006, 
όπως ισχύει (ΦΕΚ Α' 129) και τους Κώδικες Διαχείρισης 
του ΕΣΜΗΕ και του ΕΔΔΗΕ. 

3.28. «Συμμετέχων»: 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία. Κάθε Αίτηση Συμμετοχής 
και προσφορά μπορεί να αφορά έναν (1) μόνο Σταθμό 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ενδιαφερόμενος, ο 
οποίος προτίθεται να συμμετέχει στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία για περισσότερους του ενός σταθμού παρα¬ 
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να συμμετέχει 
στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβάλλοντας, περισ¬ 
σότερες ανάλογα με τον αριθμό των σταθμών, Αιτήσεις 
Συμμετοχής και, εφόσον προκριθεί στη δεύτερη φάση 
της διαδικασίας (Στάδιο Β'), περισσότερες ανάλογα με 
τον αριθμό των σταθμών προσφορές κατά την Ηλεκτρο¬ 
νική Δημοπρασία. 

3.29. «Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.)»: 

Η τιμή σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/Μ\Λ/Ει) ανά έργο 
εγκατάστασης, που θα παρέχεται σε κατόχους σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, και στην 
προκειμένη περίπτωση στον Επιλεγέντα Συμμετέχοντα 

- Κάτοχο σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ, στη βάση της οποίας υπολογίζεται μηνιαίως 
η Λειτουργική Ενίσχυση, με τη μορφή της Διαφορικής 


Προσαύξησης, για την αποζημίωση της παραγόμενης 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Άρθρο 4: 

Γλώσσα διαδικασίας - Επικύρωση εγγράφων 

4.1. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνι¬ 
κή και κάθε έγγραφο της ΡΑΕ είναι συντεταγμένο στην 
Ελληνική γλώσσα. Η συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Δι¬ 
αδικασία, η Αίτηση Συμμετοχής και τα έγγραφα, που την 
συνοδεύουν ή συνυποβάλλονται, η Προσφορά, καθώς 
και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστο¬ 
ποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης κ.λπ. διατυπώνο¬ 
νται εγγράφως, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική 
γλώσσα. Κείμενα, που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα 
δεν λαμβάνονται υπόψη. Πρωτότυπα έγγραφα, που εκ- 
δίδονται από χώρες του εξωτερικού θα συνοδεύονται, 
επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους 
στα ελληνικά. Δεν είναι υποχρεωτική η μετάφραση εται¬ 
ρικών αναφορών, εταιρικών ετήσιων απολογισμών και/ή 
άλλων εταιρικών ενημερωτικών εντύπων, που έχουν συ¬ 
νταχθεί στην Αγγλική και δεν περιλαμβάνονται στα προ- 
βλεπόμενα από την παράγραφο 11.2 της Προκήρυξης 
ως υποχρεωτικά δικαιολογητικά συμμετοχής. 

4.2. Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά, που 
αφορούν αλλοδαπές επιχειρήσεις και που κατατίθενται 
από τους Συμμετέχοντες στο πλαίσιο της Ανταγωνι¬ 
στικής Διαδικασίας, απαιτείται να είναι α) νόμιμα επι¬ 
κυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας 
του Συμμετέχοντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας 
"ΑροεΐίΙΙθ" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 5ης 
Οκτωβρίου 1961 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 - 
ΦΕΚ Α' 188), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους, 
β) μεταφρασμένα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία 
του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δι¬ 
κηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας και 36 του νέου Κώδικα Δικηγόρων 
(Ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α'208). 

4.3. Γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Ελ¬ 
ληνική. Όλα τα έγγραφα και οι τυχόν ενστάσεις θα υπο¬ 
βάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 5: 

Επικοινωνία 

Οι Ενδιαφερόμενοι/Συμμετέχοντες μπορούν να επι¬ 
κοινωνούν με τη ΡΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί¬ 
ου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (θ-ιύιβΝ) 
ΐθηάθΓ_Γθ5@Γ3θ·9Γ, αυστηρά με θέμα: [2/2018]. 

Άρθρο 6: 

Τεκμήριο από τη συμμετοχή 

στην Ανταγωνιστική Διαδικασία 

Η συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία συνιστά 
τεκμήριο, άλλως εξώδικη ομολογία, ότι ο Συμμετέχων 
έχει λάβει πλήρη γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας και 
της παρούσας Προκήρυξης και αποδέχεται ανεπιφύλα¬ 
κτα τους όρους και τις διατάξεις αυτής. 

Η συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία συνιστά 
τεκμήριο ότι ο Συμμετέχων γνωρίζει τις υποχρεώσεις 
για ενεργοποίηση της σύνδεσης του Σταθμού παρα- 
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γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, που θα ενταχθεί 
σε καθεστώς στήριξης λειτουργικής ενίσχυσης κατόπιν 
της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, όπως ορίζονται στο 
ν.4414/2016 και εντός των οριζόμενων στην παρούσα 
Προκήρυξη προθεσμιών, καθώς και τη διαδικασία κα¬ 
τάρτισης και τις προϋποθέσεις υπογραφής της Σύμβα¬ 
σης λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης 
(Σ.Ε.Δ.Π.). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Άρθρο 7: 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία - Προϋποθέσεις συμμετοχής 

7.1. Στην Ανταγωνιστική Διαδικασία δικαιούνται να 
συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που κατά το 
χρόνο υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής σε αυτή (α) 
είναι Κάτοχοι Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από φωτοβολταϊκά με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 
μεγαλύτερη του ενός (1) Μ\Ν και μικρότερης ή ίσης των 
είκοσι (20) Μ\Ν (1 Μ\Ν < ΡΡν < 20 Μ\Α/ - Κατηγορία II), 
και (β) διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ ή Οριστική 
Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ. 

7.2. Σε περίπτωση που ένα νομικό ή φυσικό πρόσω¬ 
πο είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός (1) Σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, μπορεί να 
λαμβάνει μέρος στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υπο¬ 
βάλλοντας μία Αίτηση Συμμετοχής για κάθε Σταθμό που 
κατέχει, εγγράφοντας στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και πιστοποιώντας μέσω 
αυτής διαφορετικό χρήστη, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 10 της παρούσας Προκήρυξης για τον κάθε 
σταθμό. 

7.3. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Δια¬ 
δικασία έχουν και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Κάτοχοι 
Φωτοβολταϊκών Σταθμών, που έχουν ενταχθεί στη Διαδι¬ 
κασία Ταχείας Αδειοδότησηςτου άρθρου 9 ν. 3775/2009 
(ΦΕΚ ΑΊ 22) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων 
του ν. 3894/2010 (ΦΕΚ Α'204), εφόσον πληρούν τις προ¬ 
ϋποθέσεις της παρούσας. 

7.4. Δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στην παρούσα 
Ανταγωνιστική Διαδικασία Κάτοχοι σταθμών των παρα¬ 
κάτω περιπτώσεων: 

(α) Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή 
ίση του ενός (1) Μ \Ν και μεγαλύτερη των είκοσι (20) ΜΙΑ/. 

(β) Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, των οποίων οι Σταθμοί έχουν συνδεθεί με το 
Σύστημα ή το Δίκτυο. 

(γ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των πα¬ 
ραγράφων 7.1. και 7.3. 

(δ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, που εγκαθίστανται σε Μη Διασυνδεδεμένα 
Νησιά (ΜΔΝ). 

7.5. Η συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία 
γίνεται με ευθύνη του Συμμετέχοντα, στον οποίο δεν 
παρέχεται εκ μόνης της συμμετοχής του οποιοδήποτε 
δικαίωμα αποζημίωσης. Ειδικότερα, οι Συμμετέχοντες δε 
δικαιούνται καμίας αποζημίωσης σε περίπτωση αναβο¬ 


λής ή ματαίωσης της διαδικασίας. Διατύπωση σχολίων ή 
αιρέσεων ή όρων ή επιφυλάξεων μετά την Προκήρυξη 
της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, θα θεωρηθούν ως επι¬ 
φυλάξεις επί των όρων της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
και θα οδηγήσουν στον αποκλεισμό του Συμμετέχοντα 
που τις διατυπώνει. 

7.6. Η ΡΑΕ δύναται να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επα¬ 
λήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους 
Συμμετέχοντες ή να ζητήσει πρόσθετα αποδεικτικά στοι¬ 
χεία (δικαιολογητικά και πιστοποιητικά) για την επαλή¬ 
θευση του δικαιώματος συμμετοχής του Συμμετέχοντα. 

Άρθρο 8: 

Τέλος Συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία ο 
Συμμετέχων πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να έχει κατα¬ 
βάλει προηγουμένως το τέλος συμμετοχής, που ορίζεται 
στον Πίνακα 1. Διευκρινίζεται ότι το ως άνω τέλος θα 
καταβάλλεται για κάθε εγκατάσταση, που θα συμμετά- 
σχει στην εν λόγω Ανταγωνιστική Διαδικασία. Ο Συμμε¬ 
τέχων επιβαρύνεται με τυχόν χρεώσεις προμήθειας των 
πιστωτικών ιδρυμάτων. Το καθαρό ποσό θα καταβλη¬ 
θεί στον λογαριασμό, που τηρεί η ΡΑΕ, στην Τράπεζα: 
ΑΙρΓίθ ΒβιίΚ, Αριθμός Λογαριασμού: 358-002002002974, 
ΙΒΑΝ: ΟΒ 680140 358 0358 00200 200 2974, ΕΜΕΤΥ-ΒΙΟ 
ΌΚΒΑΟΒΑΑΧΧΧ με την αιτιολογία: Προκήρυξη 2/2018 
- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣ¬ 
ΤΑΣΗΣ ΑΠΕ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της 
αίτησης συμμετοχής, το τέλος συμμετοχής επιστρέφεται. 

Άρθρο 9: 

Λόγοι αποκλεισμού Συμμετεχόντων 

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία και αποκλείονται: 

9.1.1. Όσοι Συμμετέχοντες δεν πληρούν τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
παρούσας Προκήρυξης. 

9.1.2. Όσοι Συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί 
τους ή μέλη της διοίκησής τους έχουν καταδικαστεί αμε- 
τάκλητα κατά την τελευταία τριετία, για έναν ή περισσό¬ 
τερους από τους κατωτέρω λόγους: 

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρ¬ 
θρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ 
ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21 ης 
Δεκεμβρίου 1998. 

β) Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμ¬ 
βουλίου της 26ης Μάίου 1997 και στο άρθρο 3 παρά¬ 
γραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμ¬ 
βουλίου. 

γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηρι¬ 
ότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΌΚ του 
Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστη¬ 
ριότητες. 
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ε) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 
δόλιας χρεοκοπίας. 

στ) Έχουν καταδικασθεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
του κράτους εγκατάστασης, για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική τους διαγωγή. 

9.1.3. Όσοι Συμμετέχοντες τελούν υπό πτώχευση, εκ¬ 
καθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχεί¬ 
ριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης 
αρ. 99 ν. 3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από 
τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις ή έχει κινηθεί διαδικασία κή¬ 
ρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείρι¬ 
ση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή διαδικασίας εξυγίανσης 
αρ. 99 ν. 3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από 
τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις. 

9.1.4. Όσοι Συμμετέχοντες βρίσκονται σε κατάσταση 
λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δραστη- 
ριότητάς τους ή τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 
του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ ΑΊ01), όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
άλλες ανάλογες καταστάσεις ή επίσης τελούν υπό διαδι¬ 
κασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 
των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις. 

9.1.5. Όσοι Συμμετέχοντες δεν έχουν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις τους, όσον αφορά καταβολή των εισφο¬ 
ρών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετι¬ 
κές διατάξεις της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένοι, ή 
σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 

9.1.6. Όσοι Συμμετέχοντες δεν έχουν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις τους, όσο αφορά την πληρωμή των φόρων 
και τελών, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της 
χώρας, όπου είναι εγκατεστημένοι, ή σύμφωνα με την 
Ελληνική νομοθεσία. 

9.1.7. Οι Συμμετέχοντες για τους οποίους αποδειχθεί, 
μετά από έλεγχο της ΡΑΕ, ότι έχουν υποβάλει ψευδή δή¬ 
λωση κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή 
δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

9.1.8. Οι Συμμετέχοντες που δεν καταβάλλουν προ¬ 
ηγουμένως το τέλος συμμετοχής στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία υπέρ της ΡΑΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 8 της παρούσας Προκήρυξης. 

9.1.9. Οι Συμμετέχοντες, που δεν υποβάλουν τα ορι¬ 
ζόμενα στο άρθρο 11 της Προκήρυξης δικαιολογητικά 
συμμετοχής. 

9.1.10. Οι Συμμετέχοντες, των οποίων το περιεχόμενο 
των Αιτήσεων Συμμετοχής - Υπευθύνων Δηλώσεων της 
παρ. 11.2.1 του άρθρου 11 της Προκήρυξης δεν έχει το 
περιεχόμενο των Παραρτημάτων 1 ως 6 της Προκήρυ¬ 
ξης. 

9.1.11. Οι Συμμετέχοντες, που δεν υποβάλουν στη ΡΑΕ 
την Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση, την Εγγυη¬ 
τική Επιστολή Συμμετοχής και τα οριζόμενα στο άρθρο 
11 της Προκήρυξης δικαιολογητικά κατά τον τρόπο και 


την διαδικασία, που ορίζεται στα άρθρα 10 και 11 της 
Προκήρυξης. 

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 9.1.2 ανωτέρω, 
αποκλεισμός του Συμμετέχοντα νομικού προσώπου 
επέρχεται και αν στο αδίκημα ή παράπτωμα έχει υπο- 
πέσει μέλος της διοίκησής του, από τα οριζόμενα ειδι¬ 
κότερα στην παρ. 11.2.1 της παρούσας Προκήρυξης. 

Άρθρο 10: 

Διαδικασία Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 

Υποβολής Προσφορών 

Η Ανταγωνιστική Διαδικασία θα γίνει σε δύο (2) στάδια: 

10.1.1 Στάδιο Α': Εγγραφή στην Ηλεκτρονική Πλατφόρ¬ 
μα και κατάθεση Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

10.1.1.1. Εγγραφή στον διαδικτυακό ιστότοπο για τη 
συμμετοχή στην Ανταγωνιστική διαδικασία. 

Βήμα 1 ο: Εγγραφή - χορήγηση κωδικών πρόσβασης - 
πιστοποίηση χρηστών Κάθε Ενδιαφερόμενος, προκειμέ- 
νου να υποβάλει την Αίτηση Συμμετοχής, τα δικαιολογη- 
τικά συμμετοχής και να συμμετάσχει στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία, απαιτείται να υποβάλει αίτηση εγγραφής 
στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα διενέργειας της Ανταγω¬ 
νιστικής Διαδικασίας με ηλεκτρονική διεύθυνση (ΙΙΒΕ) 
Ιτΐΐρ5://ννννννχο5ΐηο-οηθ.9Γ/Γθ9ί5ΐθΓ. Η ανωτέρω αίτηση 
πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία, που αφορούν τόσο 
το Ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όσο και 
τα στοιχεία των χρηστών, που εξουσιοδοτεί το φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο για τη χρήση των εφαρμογών και 
την υποβολή των προβλεπόμενων από την Προκήρυξη. 
Ενδεικτικά, στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ 
άλλων: 

V Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή πλήρης επω¬ 
νυμία νομικού προσώπου. 

V Διακριτικό τίτλο νομικού προσώπου. 

V Δ/νση κατοικίας φυσικού προσώπου ή έδρα νομικού 
προσώπου. 

V ΑΦΜ φυσικού προσώπου ή ΑΦΜ νομικού προσώ¬ 
που. 

V Τηλέφωνο και ίθχ. 

V Ηλεκτρονική διεύθυνση (θ-ιηθίΙ). 

V Στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας. 

·\/Τομέα αγοράς, που δραστηριοποιείται το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο βάσει κωδικοποίησης ΈΡν. 

V Εφαρμογές, για τις οποίες επιθυμεί πρόσβαση (στην 
παρούσα περίπτωση επιλέγεται για τη συμμετοχή στο 
Στάδιο Α'«Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών» και 
για τη συμμετοχή στο Στάδιο Β', εφόσον ο Συμμετέχων 
επιλεγεί, «Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών»). 

V Στοιχεία και μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση 
(θ-ιύιβΜ) κάθε προς εγγραφή/πιστοποίηση χρήστη (για 
κάθε εγκατάσταση, που πρόκειται να συμμετέχει στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία, ο συνδυασμός των ανωτέρω 
στοιχείων πρέπει να είναι μοναδικός). 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η αίτηση δύναται να 
καταχωρηθεί και κατόπιν επεξεργασίας της και εντός 
της επόμενης εργάσιμης ημέρας αποστέλλονται στον 
αιτούμενο εγγραφής Ενδιαφερόμενο, οι ακόλουθοι κω¬ 
δικοί πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, ανά 
εγγραφόμενο/πιστοποιούμενο χρήστη: 
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(α) όνομα χρήστη (ιιβθιύιβιτιθ), 

(β) κωδικός οργανισμού (ςοιτιρθηγ Ιϋ) και 
(γ) αρχικός κωδικός εισόδου (ρ355ννοιτΙ). 

Με την πρώτη είσοδο στην ως άνω εφαρμογή, ο Ενδι¬ 
αφερόμενος (ο κάθε χρήστης) καλείται να αλλάξει τον 
κωδικό εισόδου για διασφάλιση του απορρήτου του. 
Η πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα θα γίνεται 
αποκλειστικά με χρήση αυτού του απόρρητου κωδικού 
εισόδου σε συνδυασμό με τους λοιπούς δύο (2) κωδι¬ 
κούς πρόσβασης, που θα έχουν χορηγηθεί σε κάθε χρή¬ 
στη (υ5θΓΠ3ΐπθ, ςοιπρΒηγ Ιϋ). 

Σε περίπτωση, που ο Συμμετέχων είναι κάτοχος περισ¬ 
σοτέρων του ενός (1) Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, για τις οποίες καταθέτει περισσότερες Αιτή¬ 
σεις Συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Προκήρυξης, για την είσοδό του στην ως άνω Ηλεκτρο¬ 
νική Πλατφόρμα, υποχρεούται να προβεί στον ορισμό 
περισσότερων πιστοποιημένων χρηστών (όσων και τα 
έργα, που πρόκειται να συμμετάσχουν στην Ανταγω¬ 
νιστική Διαδικασία), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην 
Κατηγορία II της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. Στην ει¬ 
δική περίπτωση που ο Συμμετέχων είναι φυσικό πρό¬ 
σωπο, που επιθυμεί τη συμμετοχή του με περισσότερα 
του ενός έργα, υποχρεούται να προβεί σε πολλαπλές 
αιτήσεις εγγραφής με τα ίδια στοιχεία χρήστη, δηλαδή 
τα ατομικά του στοιχεία, αλλά να δηλώσει διαφορετικές 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις (θ-ιύίβΜ) για κάθε έργο. 

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν την ανω¬ 
τέρω αίτηση εγγραφής στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Προκήρυξης, όπως 
αποτυπώνεται στον Πίνακα 2. 

Βήμα 2ο: Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση και Δικαιολογητικών 
Στη συνέχεια, έπειτα από τη λήψη των ως άνω κωδικών 
πρόσβασης, οι Συμμετέχοντες πρέπει να μεταβούν στον 
Ηλεκτρονικό Τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Δια¬ 
δικασίας με ηλεκτρονική διεύθυνση (ΙΙΒΕ) Γιΐΐρ5://νννννν. 
ιτΐ3Γΐ<θΐ5ίΐθ.9Γ. Με τη χρήση των κωδικών πρόσβασής 
τους εισέρχονται στο περιβάλλον εφαρμογών και επιλέ¬ 
γουν τις «Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών» για 
τη συμμετοχή στην πρώτη φάση (Στάδιο Α') της Αντα¬ 
γωνιστικής Διαδικασίας. 

Στην εφαρμογή αυτή θα υποβάλλουν υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα την Αίτηση 
Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση και τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 
της παρούσας Προκήρυξης, επιλέγοντας: «Φ/Β σταθμοί 
Κατηγορίας II (1 Ν\\Ν < Ρ ρν < 20 ΜΜ)», καθώς και τη μορ¬ 
φή του Συμμετέχοντος [φυσικό πρόσωπο, Α.Ε., Ε.Π.Ε., 
προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε.- Ε.Ε. - Αστική εταιρεία), Ι.Κ.Ε. 
ή λοιπά νομικά πρόσωπα]. 

Ρητά σημειώνεται ότι, μετά την οριστική ηλεκτρονική 
υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής - Υπεύθυνης Δήλω¬ 
σης και των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο Συμμετέ¬ 
χων πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, εντός της αυστηρής 
προθεσμίας, που καθορίζεται στο χρονοδιάγραμμα της 
παρούσας Προκήρυξης, από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής ,να καταθέσει στο 
Πρωτόκολλο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κλειστό 
και σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά που ανα¬ 


φέρονται στην παράγραφο 11.4 της παρούσας Προκή¬ 
ρυξης με την ένδειξη: 

«ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2/2018 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
(Κατηγορία II: 1 ΜΜ < Ρ ρν < 20 ΜΜ) 

[Επωνυμία Συμμετέχοντος]» 

10.1.1.2. Η ΡΑΕ, θα ελέγξει σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 12 της Προκήρυξης την πληρότητα και το 
περιεχόμενο των υποβληθέντων Αιτήσεων Συμμετοχής 
και δικαιολογητικών, σύμφωνα με τους όρους της πα¬ 
ρούσας και θα προκρίνει στην επόμενη φάση (Στάδιο Β') 
τους Συμμετέχοντες, που πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
και δύνανται να συμμετάσχουν στο Στάδιο Β'της Αντα¬ 
γωνιστικής Διαδικασίας για την Κατηγορία II. 

Η ΡΑΕ, με απόφασή της, θα καταρτίσει Προσωρινό 
Κατάλογο Συμμετεχόντων της Κατηγορίας II, που προ- 
κρίθηκαν για τη συμμετοχή τους στη δεύτερη φάση (Στά¬ 
διο Β') της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, και Προσωρινό 
Κατάλογο Αποκλεισθέντων, που θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα της ΡΑΕ. 

Οι έχοντες έννομο συμφέρον δύναται να υποβάλλουν 
ενστάσεις ενώπιον της ΡΑΕ εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Προκήρυ¬ 
ξης (Πίνακας 2). Η ΡΑΕ, αφού εξετάσει τις τυχόν υποβλη- 
θείσες ενστάσεις, αποφασίζει σχετικά με τον Οριστικό 
Κατάλογο Συμμετεχόντων και τον Οριστικό Κατάλογο 
Αποκλεισθέντων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της 
παρούσας Προκήρυξης (Πίνακας 2). 

10.1.1.3. Προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητικός 
ανταγωνισμός και να υπάρξει επιτυχία της εν λόγω αντα¬ 
γωνιστικής διαδικασίας, τίθεται ο ακόλουθος βασικός κα¬ 
νόνας:^ άθροισματης ισχύος όλων των Συμμετεχόντων 
του Οριστικού Καταλόγου Συμμετεχόντων στην Κατηγορία 
II, πρέπει να υπερβαίνει κατά το επίπεδο ανταγωνισμού του 
Πίνακα 1 τη δημοπρατούμενη ισχύ της Κατηγορίας αυτής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον κανόνα αυτό, και τον Οριστι¬ 
κό Κατάλογο Συμμετεχόντων, η ΡΑΕ, με απόφασή της, θα 
οριστικοποιήσει την ακριβή ισχύ δημοπράτησης, ώστε 
να εξασφαλιστεί το συγκεκριμένο επίπεδο ανταγωνι¬ 
σμού (Πίνακας 1). 

Για παράδειγμα: Στην Κατηγορία II, η μέγιστη δημοπρα¬ 
τούμενη ισχύς είναι 230 Μ \Ν και η συνολική ισχύς των έρ¬ 
γων του Οριστικού Καταλόγου Συμμετεχόντων είναι 200 
ΜΙΑ/. Η ΡΑΕ θα καθορίσει την ακριβή ισχύ δημοπράτησης 
ίση με 114 Μνν, προκειμένου να τηρηθεί ο κανόνας του 
επιπέδου ανταγωνισμού 75% (200 / 1,75 = 114,30 Μ\Λ/). 

10.1.1.4. Η ΡΑΕ, με την απόφασή της σχετικά με τον Ορι¬ 
στικό Κατάλογο Συμμετεχόντων και τον Οριστικό Κατάλο¬ 
γο Αποκλεισθέντων, προσδιορίζει την ακριβή ισχύ δημο¬ 
πράτησης για την Κατηγορία II, ενημερώνοντας κάθε έναν 
Συμμετέχοντα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(θ-ιτίβΗ), που έχει δηλώσει στην Αίτηση Συμμετοχής του. 

ΤοΤέλος Συμμετοχής, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 
8 της παρούσας Προκήρυξης, δεν επιστρέφεται σε καμία 
περίπτωση μετά τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής 
κατάθεσης Αιτήσεων, με την επιφύλαξη του Άρθρου 18. 

Οι Συμμετέχοντες, που πληρούν τα απαιτούμενα κρι¬ 
τήρια και περιλαμβάνονται στον Οριστικό Κατάλογο 
Συμμετεχόντων, θα ειδοποιούνται ηλεκτρονικά από τη 
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ΡΑΕ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (θ-ιύίθΜ), που έχουν δηλώσει στην Αίτηση Συμμετοχής τους, προ- 
κειμένου να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση (Στάδιο Β') της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 

Οι Συμμετέχοντες, που δεν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια, θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (θ-ιύιβΝ) που έχουν δηλώσει, ότι αποκλείστηκαν και δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης 
στη δεύτερη φάση (Στάδιο Β') της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 

10.1.2. Στάδιο Β': Συμμετοχή στην Ηλεκτρονική δημοπρασία της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας - Αποτελέσματα 

10.1.2.1. Οι Συμμετέχοντες, που περιλαμβάνονται στους Οριστικούς Καταλόγους Συμμετεχόντων, θα κληθούν από 
τη ΡΑΕ με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (θ-ιτοίΙ), που έχουν δηλώσει, να λάβουν 
μέρος ,με τη χρήση των κωδικών τους, σε εικονική δημοπρασία, με σκοπό να εκπαιδευτούν και να εξοικειωθούν 
με το περιβάλλον του ηλεκτρονικού συστήματος διεξαγωγής της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας. Κατά το χρονικό διάστημα, από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων του πρώτου σταδίου, 
μέχρι την ημερομηνία διενέργειας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, ο πάροχος ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα 
παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας (ΗθΙράθδΚ). 

10.1.2.2. Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα μετά οριζόμενα στον Πίνακα 2 της παρούσας. Οι 
όροι, οι επιμέρους φάσεις του Σταδίου Β' και η διαδικασία της ανωτέρω δημοπρασίας περιγράφονται αναλυτικά στο 
άρθρο 14 της παρούσας Προκήρυξης. Μετά την ηλεκτρονική Δημοπρασία της Κατηγορίας II, δύναται να υποβλη¬ 
θούν ενστάσεις με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ϊθπ0θγ_γθ5@γ3θ.9γ αυστηρά εντός τριάντα 
(30) λεπτών από την ώρα λήξης της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 

10.1.2.3. Μετά την ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, ο πάροχος ηλεκτρονικών δημοπρασιών περα¬ 
τώνει το έργο του με την επίσημη αποστολή των αποτελεσμάτων της στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, με βάση τα αποτελέσματα 
της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, και κατόπιν της εξέτασης των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 14.3 της παρούσας Προκήρυξης, αποφασίζει σχετικά με τους Συμμετέχοντες - Κάτοχους σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, που μειοδότησαν και επιλέχθηκαν μέσω της εν λόγω ανταγωνιστικής 
διαδικασίας, για να ενταχθούν σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης για την Κατηγορία II. 

10.1.3. Η Ανταγωνιστική Διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, που παρουσιάζεται στον 
παρακάτω πίνακα: 


Πίνακας 2: 

Χρονοδιάγραμμα Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 


Υποβολή ερωτημάτων Ενδιαφερομένων επί της Προκήρυξης και της Αντα¬ 
γωνιστικής Διαδικασίας 

Ως τις 21/05/2018 και ώρα 11:30 π.μ. 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων 

Ημ/νία Δημοσίευσης της 
Προκήρυξης σε ΦΕΚ 

Λήξη υποβολής αιτήσεων 

05/06/2018 και ώρα 11:30 π.μ. 

Προσκόμιση πρωτότυπων εγγράφων (ΗθιτΙ Έοργ) 
και παραλαβή από τη ΡΑΕ 

Έως τις 08/06/2018 και ώρα 15:00 

Α' Στάδιο: Αξιολόγηση αιτήσεων από τη ΡΑΕ 

05/06/2018-19/06/2018 

2η Απόφαση ΡΑΕ - Έκδοση Προσωρινού Πίνακα Συμμετεχόντων 
και Προσωρινού Καταλόγου Αποκλεισθέντων 

19/06/2018 

Υποβολή Ενστάσεων Α' Σταδίου 

19/06/2018-21/06/2018 
και ώρα 11:00 π.μ. 

Αξιολόγηση Ενστάσεων Α’ Σταδίου 

21/06/2018-25/06/2018 

3η Απόφαση ΡΑΕ - Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης (Αξιολόγηση 
ενστάσεων - Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων - Οριστικός Κατάλογος 
Αποκλεισθέντων - Ακριβής Δημοπρατούμενη ισχύς) - 
Ενημέρωση Συμμετεχόντων 

25/06/2018 

Εγγραφή Συμμετεχόντων στην ηλεκτρονική δημοπρασία 

25/06/2018-27/06/2018 

Εκπαίδευση Συμμετεχόντων (χρηστών) - ΗθΙρ ϋθ5ΐ< παρόχου - Διενέργεια 
Εικονικών Δημοπρασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα σταλεί στους 
Συμμετέχοντες 

28/06/2018-29/06/2018 

Διενέργεια Δημοπρασίας Φ/Β - Κατηγορία II 

02/07/2018 (διάρκειας 30 λεπτών): 
12:00-12:30 

Υποβολή Ενστάσεων Β' Σταδίου - εντός 30 λεπτών από το πέρας 
της Δημοπρασίας 

02/07/2018: 

12:30-13:00 

Αξιολόγηση Ενστάσεων Β’ Σταδίου 

02/07/2018-04/07/2018 

4η Απόφαση ΡΑΕ - Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Επιτυχόντων - 
Ενημέρωση Συμμετεχόντων 

02/07/2018-04/07/2018 
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10.1.4. Αναλόγως του αριθμού των υποβληθέντων αι¬ 
τήσεων, η ΡΑΕ δύναται με Απόφασή της να παρατείνει το 
χρόνο αξιολόγησης και συνακόλουθα να μεταθέτει την 
ημερομηνία διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 

Άρθρο 11: 

Στάδιο Α'Ανταγωνιστικής Διαδικασίας - Δικαιολο- 
γητικά συμμετοχής - Διαδικασία και περιεχόμενο 

11.1. Η υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής - Υπεύθυ¬ 
νης Δήλωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, σύμφω¬ 
να με το χρονοδιάγραμμα της παρούσας Προκήρυξης 
(Πίνακας 2), στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα διενέργει¬ 
ας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας με ηλεκτρονική 
διεύθυνση (ΙΙΒΕ) Ηηρ5://νννννν.ιτΐ3ΐ'Ι<θΐ5ίΐθ.9ΐ'. Εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας, ο Ενδιαφερόμενος πρέπει 
να έχει ολοκληρώσει οριστικά την ηλεκτρονική υποβο¬ 
λή της Αίτησης Συμμετοχής - Υπεύθυνης Δήλωσης και 
των δικαιολογητικών συμμετοχής. Μετά την πάροδο 
της ανωτέρω προθεσμίας, η είσοδος στην Ηλεκτρονι¬ 
κή Πλατφόρμα δε θα είναι δυνατή προς υποβολή των 
ανωτέρω. 

Μετά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής - Υπεύ¬ 
θυνης Δήλωσης και των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 
η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα αποστέλλει αυτόματα στο 
Συμμετέχοντα ηλεκτρονικό μήνυμα (θ-ιτίθίΙ), με το οποίο 
ενημερώνεται για το χρόνο (ημερομηνία και ώρα) και 
την παραλαβή της Αίτησης Συμμετοχής του και για το 
μοναδικό αριθμό υποβολής (Ιϋ) αυτής. Επισημαίνεται ότι 
το ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα είναι αυτοματοποιημέ¬ 
νο μήνυμα της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και αποτελεί 
απλή απόδειξη παραλαβής. Η πληρότητα των Αιτήσε¬ 
ων Συμμετοχής και δικαιολογητικών συμμετοχής, που 
υποβάλλονται, και η τήρηση των όρων και προϋποθέ¬ 
σεων της παρούσας Προκήρυξης κατά την πρώτη φάση 
(Στάδιο Α') της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, διαπιστώ¬ 
νονται με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται μετά την 
εξέταση/αξιολόγηση του συνόλου των υποβληθεισών 
Αιτήσεων Συμμετοχής και δικαιολογητικών. 

Αιτήσεις Συμμετοχής - Υπεύθυνες Δηλώσεις και δι- 
καιολογητικά συμμετοχής, που υποβληθούν στην Ηλε¬ 
κτρονική Πλατφόρμα της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
μετά από την ώρα και ημερομηνία, που ορίζονται στην 
παρούσα Προκήρυξη ως καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής τους ή που τυχόν περιέλθουν στη ΡΑΕ, με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέρα των οριζόμενων ανωτέ¬ 
ρω, δεν λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στον 
Ενδιαφερόμενο. 

11.2. Οι Ενδιαφερόμενοι, για τη συμμετοχή τους στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία απαιτείται να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, στην 
οποία θα πρέπει να έχουν προηγουμένως εγγράφει, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 10 της Προκήρυξης, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα κατωτέρω 
δικαιολογητικά, νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία, 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (κατά προτίμηση σε 
μορφή.ράίή.]ρθ9): 

11.2.1. Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία πλήρως συμπληρωμένη, υπο¬ 


γεγραμμένη από το Συμμετέχον φυσικό πρόσωπο ή το 
νόμιμο εκπρόσωπο του Συμμετέχοντος νομικού προσώ¬ 
που, σύμφωνα μετά υποδείγματα των Παραρτημάτων 1 
ως 6 της παρούσας Προκήρυξης, με θεωρημένο το γνή¬ 
σιο της υπογραφής του υπογράφοντος προσώπου από 
αρμόδια αρχή, στην οποία θα δηλώνουν μεταξύ άλλων 
υπεύθυνα, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι: 

ί. Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκή¬ 
ρυξης. 

ίί. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, 
συμβάσεων κ.λπ. τυπικών δικαιολογητικών, που υπο¬ 
βάλλουν, δεν έχουν ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία υποβολήςτης Αίτησης Συμμετοχής και της 
Προσφοράς και έχουν τηρήσει τους όρους αυτών. 

ϋί. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ότι δεν έχουν 
γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό, εκτός όσων 
αναφέρονται στα σχετικά ΦΕΚ, Ανακοινώσεις, αποφάσεις 
κ.λπ. που προσκομίσθηκαν, ότι τα όργανα διοίκησης του 
νομικού προσώπου, η σύνθεση του αρμοδίου οργάνου, η 
συγκρότησή του σε σώμα και οι αρμοδιότητες και εξου¬ 
σίες των εκπροσώπων του νομικού προσώπου - εταιρίας 
είναι πράγματι αυτές που αναφέρονται στο σχετικό πρα¬ 
κτικό, αποφάσεις κ.λπ., όπως δημοσιεύτηκε. 

ίν. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση 
ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδικήματα, που 
επιφέρουν τον αποκλεισμό τους από τη συμμετοχή στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία και, ειδικότερα, για: 

(α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρ¬ 
θρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(β) Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μάίου 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου. 

(γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

(δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστη¬ 
ριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91 /308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

(ε) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 
δόλιας χρεοκοπίας. 

(στ) Για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του 
διαγωγή σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εγκα¬ 
τάστασης. 

ν. Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτι¬ 
κό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 ν. 3588/ 
2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, που προκύπτει 
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον 
τους ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσω¬ 
πούν διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, που προκύπτει από 
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παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά πε¬ 
ρίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κα¬ 
νονιστικές διατάξεις. 

νί. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ότι δε βρίσκεται 
σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής 
της δραστηριότητάςτους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση 
του ΚΝ 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκα¬ 
θάριση του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α' 101), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και, δεν τελεί υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκα¬ 
θάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις. 

νϋ. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παρά¬ 
πτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί πειθαρχι¬ 
κά με οποιοδήποτε τρόπο. 

νίϋ. Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον 
αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/ 
και του κράτους εγκατάστασής τους. 

ίχ. Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφο¬ 
ρά την πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλουν 
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/ 
και του κράτους εγκατάστασής τους. 

Εφόσον ο Συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο, η ανω¬ 
τέρω Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση περιλαμ¬ 
βάνει δήλωση και των: 

- ομόρρυθμων εταίρων και διαχειριστών (σε περίπτω¬ 
ση ομόρρυθμων ή ετερορρύθμων εταιρειών), 

- διαχειριστών (σε περίπτωση εταιρειών περιορισμέ¬ 
νης ευθύνης), 

- προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου (σε περίπτω¬ 
ση ανώνυμης εταιρείας), 

- φυσικών προσώπων που ασκούν τη διοίκησή του (σε 
κάθε άλλη περίπτωση), 

- και επιπλέον του φυσικού προσώπου, που υπογράφει 
την Αίτηση Συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία 
για λογαριασμό του νομικού προσώπου, αν είναι διαφο¬ 
ρετικό από τα παραπάνω. 

Εφόσον, έχουν διαπραχθεί αδικήματα της περίπτωσης 
στ) της παραγράφου 9.1.2 του άρθρου 9 της παρούσας 
Προκήρυξης, στο πρόσωπο του Συμμετέχοντα ή των 
ανωτέρω προσώπων, οφείλει αυτός να τα αναφέρει ανα¬ 
λυτικά στην Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση και 
να συνυποβάλλει την καταδικαστική απόφαση, προκει- 
μένου να κριθεί από τη ΡΑΕ αν επιφέρουν αποκλεισμό. 

Από την υποβληθείσα Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται 
λόγος αποκλεισμού του Συμμετέχοντα, αλλιώς αυτός 
θα αποκλείεται. 

11.2.2. Αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής του 
τέλους συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Πίνακα 1 της παρούσας Προκήρυξης. 

11.2.3. Σε περίπτωση Συμμετέχοντος νομικού προ¬ 
σώπου, η ως άνω Αίτηση Συμμετοχής απαιτείται να 
συνοδεύεται από Πρακτικό απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρείας, σε περίπτωση Α.Ε., ή απόφα¬ 
ση των διαχειριστών, σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή 
Ι.Κ.Ε., ή των οργάνων διοίκησης, σε κάθε άλλης μορφής 


εταιρείας ή νομικού προσώπου, για κάθε Συμμετέχοντα, 
με την οποία: 

(α) Εγκρίνεται η συμμετοχή τους στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία. 

(β) Ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με εξουσία να υπο¬ 
γράφει δεσμευτικά για τον Συμμετέχοντα την Αίτηση 
Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση και όλα τα έγγραφα 
της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 

(γ) Ορίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας και πιστοποίη¬ 
σης του Συμμετέχοντα και ιδίως ο χρήστης και η διεύ¬ 
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (θ- πγιβΜ), μέσω 
της οποίας θα γίνεται η εγγραφή και πιστοποίηση στην 
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του παρόχου διενέργειας της 
Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, κατά τα οριζόμενα στο άρ¬ 
θρο 10 της Προκήρυξης. 

(δ) Ορίζεται αντίκλητος (ο οποίος δύναται να είναι το 
ίδιο πρόσωπο με το νόμιμο εκπρόσωπο), με πλήρη στοι¬ 
χεία επικοινωνίας αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 
αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ε-ηπΒίΙ κ.λπ.), προκειμένου να 
μπορεί η ΡΑΕ να έλθει σε επικοινωνία με το Συμμετέχο¬ 
ντα. 

Η ανωτέρω απόφαση πρέπει να έχει συνταχθεί σύμ¬ 
φωνα με το Παράρτημα 7 της Προκήρυξης. 

11.2.4. Νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία Συμμε¬ 
τέχοντος: 

11.2.4.1. Αν ο Συμμετέχων είναι ανώνυμη εταιρεία 
(Α.Ε.), απαιτείται να υποβάλει κωδικοποιημένο κατα¬ 
στατικό της εταιρείας, ΦΕΚ συστάσεως, ΦΕΚ Διοικητικού 
Συμβουλίου και ΦΕΚ νομιμοποιήσεων (ή/και σχετικές 
Ανακοινώσεις από το Γ.Ε.ΜΗ), με το σύνολο των τροπο- 
ποιήσεών τους μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της 
Αίτησης Συμμετοχής, και βεβαίωση από τις υπηρεσίες 
Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου για 
τις τροποποιήσεις του καταστατικού του, ισχύον Δ.Σ., 
μη λύση της εταιρείας κ.λπ., όπως ορίζονται στο Παράρ¬ 
τημα 2. 

11.2.4.2. Αν ο Συμμετέχων είναι προσωπική εταιρεία 
(Ο.Ε., Ε.Ε.) απαιτείται να υποβάλει συμφωνητικό σύστα¬ 
σης με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι την ημερομηνία 
κατάθεσης της Αίτησης Συμμετοχής, καθώς και βεβαίω¬ 
ση από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους 
επιμελητηρίου για τις τροποποιήσεις του καταστατικού 
του, εκπροσώπηση, μη λύση κ.λπ., όπως ορίζονται στο 
Παράρτημα 4. 

11.2.4.3. Αν ο Συμμετέχων είναι εταιρεία περιορισμέ¬ 
νης ευθύνη (Ε.Π.Ε.) απαιτείται να υποβάλει κωδικοποιη- 
μένο καταστατικό και ΦΕΚ συστάσεως με το σύνολο των 
τροποποιήσεων ως την ημέρα της υποβολής της Αίτησης 
Συμμετοχής (ή/και σχετικές Ανακοινώσεις από το Γ.Ε.ΜΗ), 
καθώς και βεβαίωση από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμό¬ 
διου κατά τόπους επιμελητηρίου για τις τροποποιήσεις 
του καταστατικού του, εκπροσώπηση, μη λύση κ.λπ., 
όπως ορίζονται στο Παράρτημα 3. 

11.2.4.4. Αν ο Συμμετέχων είναι ιδιωτική κεφαλαιου¬ 
χική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) απαιτείται να προσκομίσει κωδικο- 
ποιημένο καταστατικό και ΦΕΚ συστάσεως με το σύνολο 
των τροποποιήσεων έως την ημέρα της υποβολής της 
Αίτησης Συμμετοχής (ή/και σχετικές Ανακοινώσεις από 
το Γ.Ε.ΜΗ), καθώς και βεβαιώσεις από τις υπηρεσίες 
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Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου για 
τις τροποποιήσεις του Καταστατικού του, εκπροσώπηση, 
μη λύση κ.λπ., όπως ορίζονται στο Παράρτημα 5. 

11.2.4.5. Αν ο Συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο δη¬ 
μοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), ίδρυμα, σωματείο, συνεταιρισμός ή 
Ενεργειακή Κοινότητα κατά την έννοια του ν. 4513/2018 
(ΦΕΚ Α' 9), απαιτείται να προσκομίσει αντίγραφο της 
ιδρυτικής του πράξης (Νόμος, Π.Δ., Αποφάσεις, κατα¬ 
στατικό κ.λπ.), τις πράξεις τροποποίησης της ιδρυτικής 
του πράξης, ΦΕΚ σύστασης, το κωδικοποιημένο κατα¬ 
στατικό του, την απόφαση εκλογής / συγκρότησης του 
οργάνου διοίκησης, διοικητικού συμβουλίου κ.λπ. και 
της εκπροσώπησης και κατά περίπτωση βεβαιώσεις αρ¬ 
μόδιου κατά τόπου Πρωτοδικείου έδρας νομικού προ¬ 
σώπου ή άλλης Διοικητικής Αρχήςγιατιςτροποποιήσεις 
του καταστατικού του, εκπροσώπηση, μη λύση κ.λπ., 
όπως ορίζονται στο Παράρτημα 6. 

11.2.4.6. Αν ο Συμμετέχων είναι φυσικό πρόσωπο απαι¬ 
τείται να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο της αστυ¬ 
νομικής του ταυτότητας και την έναρξη επιτηδεύματος 
από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία με 
τις μεταβολές της, όπως ορίζονται στο Παράρτημα 1. 

11.2.4.7. Αν ο Συμμετέχων είναι φυσικό ή νομικό πρό¬ 
σωπο με έδρα στην αλλοδαπή, απαιτείται να προσκομί¬ 
σει τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα, κατά περί¬ 
πτωση, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους της έδρας 
του, νομίμως επικυρωμένα σύμφωνα με το άρθρο 4.2 
της παρούσας. 

11.2.5. Έγγραφα Αδειοδότησης για σταθμούς Κατη¬ 
γορίας II: 

Οι Συμμετέχοντες στην κατηγορία «Φ/Β σταθμοί Κα¬ 
τηγορίας II (1 Μ\/ν < Ρ ρν < 20 Μ\Λ/)» προσκομίζουν τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά και στοιχεία: 

11.2.5.1. Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις, που διαθέ¬ 
τουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ: 

11.2.5.1.1. Την Άδεια Παραγωγής με τις εγκεκριμένες 
τροποποιήσεις της και τις σχετικές Βεβαιώσεις περί με¬ 
ταβολής στοιχείων της. 

11.2.5.1.2. Την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, που 
τους έχει χορηγηθεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή. 

11.2.5.1.3. Αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής του 
ν. 4152/2013 (ΦΕΚ ΑΊ 07) ή του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α' 70). 
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα πρέπει κατά το χρόνο 
υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία να έχει υποβληθεί στον αρμόδιο Διαχειριστή 
και να είναι σε ισχύ. 

11.2.5.2. Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις με Σύμβαση 
Σύνδεσης σε ισχύ: 

11.2.5.2.1. Την Άδεια Παραγωγής με τις εγκεκριμένες 
τροποποιήσεις της και τις σχετικές Βεβαιώσεις περί με¬ 
ταβολής στοιχείων της. 

11.2.5.2.2. Τη Σύμβαση Σύνδεσης με τον αρμόδιο Δι¬ 
αχειριστή. 

11.2.6. Εγγυητικές Επιστολές 

11.2.6.1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για την εξα¬ 
σφάλιση της συμμετοχής Ενδιαφερομένου στην Αντα¬ 
γωνιστική Διαδικασία και τη διασφάλιση της καλής και 
αποτελεσματικής διεξαγωγής της. 


Κατάθεση εγγυητικής: Η Εγγυητική Επιστολή Συμμε¬ 
τοχής κατατίθεται στη ΡΑΕ με την υποβολή του φακέλου 
της πρώτης φάσης (Α' Στάδιο), κατά τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 11 της παρούσας Προκήρυξης. 

Ποσό της εγγυητικής: Το ποσό της Εγγυητικής Επιστο¬ 
λής Συμμετοχής, που κατατίθεται για τη συμμετοχή στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία, ανέρχεται σε ποσοστό ένα 
(1%) τοις εκατό της συνολικής επένδυσης, θεωρώντας 
δε, ως βάση υπολογισμού, ότι το κόστος ενός τυπικού 
έργου φωτοβολταϊκής εγκατάστασης Κατηγορίας II υπο¬ 
λογίζεται στο ποσό των 1.000,00€/Ι<νν εγκατεστημένης 
ισχύος της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Δηλαδή, το 
ύψος του ποσού της εν λόγω Εγγυητικής Επιστολής Συμ¬ 
μετοχής υπολογίζεται σε 10 €/Κνν εγκατεστημένης ισχύ¬ 
ος της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, που θα συμμετέχει 
στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. 

Διάρκεια ισχύος της εγγυητικής: Η ανωτέρω εγγυητική 
επιστολή επί ποινή αποκλεισμού συντάσσεται σύμφωνα 
με το Παράρτημα 8 για την Κατηγορία II της παρούσας 
Προκήρυξης και έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον έως 
και τις 05.10.2018. 

Έκδοση: Η ως άνω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται από 
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελ¬ 
λάδα, ή τα κράτη προέλευσης των Συμμετεχόντων και 
έχουν αυτό το δικαίωμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία των 
κρατών αυτών, ή τοΤαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή άλλους φορείς που έχουν, βάσει της κείμενης νομοθε¬ 
σίας, αρμοδιότητα έκδοσης. Εγγυήσεις που εκδίδονται 
σε κράτος εκτός της Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτι¬ 
κά, και με ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. 

Κατάπτωση: Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή Συμμετο¬ 
χής καταπίπτει σε περίπτωση που Επιλέγεις Συμμετέχων 
δεν προσκομίζει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλε¬ 
σης, καθώς επίσης και στην περίπτωση που καταπίπτει 
η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, εφόσον η Εγ¬ 
γυητική Επιστολή Συμμετοχής χρησιμοποιείται για την 
τήρηση του κανόνα 4% για τη διασφάλιση της καλής 
εκτέλεσης του έργου. 

Επιστροφή Εγγυητικής: Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμ¬ 
μετοχής των Συμμετεχόντων, που δε θα επιλεγούν προς 
ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργι¬ 
κής Ενίσχυσης, επιστρέφονται αμέσως μετά την έκδοση 
της απόφασης της ΡΑΕ σχετικά με τα αποτελέσματα της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, καθώς και στην περίπτωση 
που δεν χρησιμοποιούνται για την τήρηση του κανόνα 
4% για τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης του έργου για 
τους Συμμετέχοντες που επιλεγούν προς ένταξη σε κα¬ 
θεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης. 
Στην περίπτωση που η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
χρησιμοποιείται για την τήρηση του εν λόγω κανόνα 4%, 
επιστρέφεται από τη ΡΑΕ, κατόπιν σχετικού αιτήματος, 
αν πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση της σύνδεσηςτου 
σταθμού εντός της σχετικής προθεσμίας ή των τυχόν 
παρατάσεων αυτής. 

11.2.6.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με 
σκοπό την εξασφάλιση της υλοποίησης του έργου. Ει¬ 
δικότερα, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αφορά 
στην ενεργοποίηση της σύνδεσηςτου Σταθμού ΑΠΕ του 
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Συμμετέχοντα, εφόσον επιλεγεί μέσω της Ανταγωνιστι¬ 
κής Διαδικασίας προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με 
τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, εντός των προβλε- 
πόμενων στον Πίνακα 1 προθεσμιών. 

Κατάθεση Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης: Η Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κατατίθεται στη ΡΑΕ από τους 
Επιλεγέντες Συμμετέχοντες εντός τριών (3) μηνών από 
την ημερομηνία ανακοίνωσης των οριστικών αποτελε¬ 
σμάτων της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, επί ποινή απο¬ 
κλεισμού, δηλαδή επί ποινή απένταξης από το καθεστώς 
Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης. 

Ποσό της Εγγυητικής: Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
«Κανόνας 4%»: Για την εξασφάλιση της υλοποίησης του 
έργου, για κάθε έναν Επιλεγέντα Συμμετέχοντα, θα πρέ¬ 
πει, το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών που έχει 
καταθέσει ο Συμμετέχων για το συγκεκριμένο έργο προς 
τη ΡΑΕ, στο πλαίσιο της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικα¬ 
σίας, να ανέρχεται στο ποσοστό του τέσσερα τοις εκατό 
(4%) του συνόλου της επένδυσης, θεωρώντας ως βάση 
υπολογισμού ένα τυπικό κόστος 1.000,00 €/Κ \Ν εγκα¬ 
τεστημένης ισχύος της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. 
Είναι ευθύνη του κάθε Συμμετέχοντα, επί ποινή έκπτω¬ 
σής του, να φροντίζει για την πλήρη τήρηση του εν λόγω 
κανόνα του 4%, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου μέχρι την ενεργοποίηση της σύνδεσης, εντός του 
διατιθέμενου χρόνου υλοποίησης κατά τις προβλέψεις 
της παρούσας Προκήρυξης. 

Ειδικότερα: 

(α) Σε περίπτωση μείωσης της εγκατεστημένης ισχύος 
του σταθμού έως ποσοστού 10%, η Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης ή/και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετο¬ 
χής διατηρούνται ως έχουν με βάση την αρχική προ της 
μείωσης ισχύ του έργου. 

(β) Σε περίπτωση μείωσης της εγκατεστημένης ισχύος 
του σταθμού μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%), 
η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή/και η Εγγυητι¬ 
κή Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτουν κατά το ποσοστό 
της μείωσης της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού. 

(γ) Σε περίπτωση μείωσης της εγκατεστημένης ισχύος 
του σταθμού για ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις 
εκατό (50%) και μικρότερο του εβδομήντα τοις εκατό 
(70%), η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή/και η 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτουν πλήρως. 

(δ) Σε περίπτωση μείωσης της εγκατεστημένης ισχύος 
του σταθμού για ποσοστό μεγαλύτερο του εβδομήντα 
τοις εκατό (70%), η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
ή/και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτουν 
πλήρως και ο εν λόγω σταθμός χάνει την τιμή αναφο¬ 
ράς, με την οποία έχει επιλεγεί ως επιτυχών μέσω της 
ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, 
διατηρώντας το δικαίωμα να υποβάλει εκ νέου αίτηση 
συμμετοχής σε επόμενη ανταγωνιστική διαδικασία. 

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται επαύξηση της 
εγκατεστημένης ισχύος του έργου του Επιλεγέντος Συμ¬ 
μετέχοντα σε σχέση με αυτήν με την οποία συμμετείχε 
το έργο στην εν λόγω Ανταγωνιστική διαδικασία. 

Οι ανωτέρω Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης 
συντάσσονται σύμφωνα με το Παράρτημα 9 της παρού¬ 
σας Προκήρυξης. 


Διάρκεια Ισχύος: Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέ¬ 
λεσης έχουν την κάτωθι διάρκεια ισχύος με ημερομηνία 
έναρξης την έκδοση της Απόφασης της ΡΑΕ επί των ορι¬ 
στικών αποτελεσμάτων της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας: 


Κατηγορίες 

Διάρκεια Εγγυητικής 
Επιστολής 

1 Μνν < Ρ ρ „ < 5 Μνν 

21 μήνες 

5 Μνν < Ρ„„ < 20 Μνν 

24 μήνες 

Φωτοβολτάίκές εγκαταστάσεις 
με σύνδεση στο ΕΣΜΗΕ μέσω 
Υποσταθμού κατά τα 
οριζόμενα στην οικεία 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης. 

Επιπλέον 
έξι (6) μήνες 
των ανωτέρω 
προθεσμιών ανά 
περίπτωση, ανάλογα 
με την ισχύ. 


Έκδοση: Οι ως άνω Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται 
από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή τα κράτη προέλευσης των Συμμετεχόντων και 
έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών, 
αυτό το δικαίωμα, ήτοΤαμείο Παρακαταθηκών και Δα¬ 
νείων ή άλλους φορείς που έχουν, βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας, αρμοδιότητα έκδοσης. Εγγυήσεις, που εκ- 
δίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδος, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά, και με ποινή αποκλεισμού, από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Κατάπτωση: Αν δεν πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση 
της σύνδεσης του σταθμού των Επιλεγέντων Συμμετε¬ 
χόντων, εντός των ανωτέρω προθεσμιών του Πίνακα 1, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας Προκήρυξης, 
οι ανωτέρω Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής και Καλής 
Εκτέλεσης καταπίπτουν. 

Επίσης, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του 
έργου, που έχει καταθέσει ο Επιλέγεις Συμμετέχων, κα¬ 
ταπίπτει, αν ο Επιλέγεις Συμμετέχων δεν εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του, που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
και στις παραγράφους 16.3 και 16.4 του άρθρου 16 της 
Προκήρυξης. 

Επιστροφή Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης: Η Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των Επιλεγέντων Συμμετε¬ 
χόντων επιστρέφονται σε αυτούς από τη ΡΑΕ, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος τους, αν πραγματοποιηθεί η ενεργο¬ 
ποίηση της σύνδεσης του σταθμού εντός των ανωτέρω 
προθεσμιών του Πίνακα 1, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
της παρούσας Προκήρυξης, ή των τυχόν παρατάσεων 
αυτών. 

11.2.6.3. Σε περίπτωση αναβολής της διενέργειας της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, οι ανωτέρω Εγγυητικές Επι¬ 
στολές παραμένουν μετά την υποβολή τους στη ΡΑΕ για 
όσο διάστημα απαιτείται για την επανάληψη/διενέργεια 
της ανωτέρω και κατά μέγιστο χρόνο τριών (3) μηνών, 
μετά την πάροδο των οποίων, οι Εγγυητικές Επιστολές 
αυτές επιστρέφονται, κατόπιν σχετικού αιτήματος στους 
Συμμετέχοντες που επιθυμούν, οι οποίοι, εφόσον τις πα¬ 
ραλάβουν, δε θα δύνανται να συμμετέχουν στην συνέ¬ 
χιση της διαδικασίας. 

11.3. Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην Αντα¬ 
γωνιστική Διαδικασία πρέπει να είναι εν ισχύ την κατα¬ 
ληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων και των 
Προσφορών. 
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Τα έγγραφα, που υποβάλλονται/προσκομίζονται ηλε¬ 
κτρονικά θα πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα 
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρε¬ 
σίες και τους φορείς ή των ακριβών αντιγράφων τους 
και στην περίπτωση ιδιωτικών εγγράφων, ευκρινή φω¬ 
τοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, που έχουν επικυρω¬ 
θεί από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74) 
και του ν. 2690/ 1999 (ΦΕΚ Α' 45). 

Στην περίπτωση εγγράφων, που προσκομίζονται και 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, θα πρέπει να είναι 
ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων και να έχουν επικυ¬ 
ρωθεί από δικηγόρο σε επίσημη μετάφραση. 

11.4. Η Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση και 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής του παρόντος άρθρου 
υποβάλλονται κατ'αρχήν ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονι¬ 
κή Πλατφόρμα σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (κατά 
προτίμηση τύπου .ράίή .)ρθς|) σύμφωνα μετά οριζόμενα 
στην παρ. 11.1 και 11.2 ανωτέρω. Επί ποινή αποκλεισμού 
προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της ΡΑΕ από κάθε Συμ- 
μετέχοντα βάσει του χρονοδιαγράμματος της παρούσας 
Προκήρυξης (Πίνακας 2) από τη λήξη της προθεσμίας 
ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής - 
Υπεύθυνων Δηλώσεων και των Δικαιολογητικών Συμ¬ 
μετοχής, σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο: 

(α) Η Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση του Συμ- 
μετέχοντα φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου. 

(β) Απόφαση οργάνου διοίκησης συμμετέχοντος νο¬ 
μικού προσώπου, όπως ορίζεται στην παρ. 11.2. της 
παρούσας. 

(γ) Αντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης του τέλους 
συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. 

(δ) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. 

(ε) Αποδεικτικό οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της 
Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών συμμετο¬ 
χής, όπως αποστέλλεται απάτην Ηλεκτρονική Πλατφόρ¬ 
μα με αναφορά στο μοναδικό αριθμό υποβολής (Ιϋ). 

11.5. Η ΡΑΕ δύναται να ζητήσει από οποιοδήποτε Συμ- 
μετέχοντα την υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων, τα 
οποία απαιτείται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός 
δύο (2) εργάσιμων ημερών, από την ημέρα που ζητηθεί η 
υποβολή τους. Σε περίπτωση που Συμμετέχων δεν προ¬ 
σκομίζει τα ως άνω διευκρινιστικά στοιχεία, εντός της ως 
άνω προθεσμίας η συμμετοχή του και τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής που υπέβαλε, ενδέχεται να θεωρηθούν ελ¬ 
λιπή και δύναται να αποκλειστεί από την Ανταγωνιστική 
Διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση το τέλος συμμετοχής 
καταπίπτει υπέρ της ΡΑΕ. 

Άρθρο 12: 

Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής - 

Απόφαση ΡΑΕ 

Η ΡΑΕ ελέγχει την πληρότητα και το περιεχόμενο 
των υποβληθέντων δικαιολογητικών σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας Προκήρυξης. 

Με απόφασή της, η ΡΑΕ καταρτίζει Προσωρινό Κατά¬ 
λογο Συμμετεχόντων, με τους Συμμετέχοντες, που πλη¬ 
ρούν τα σχετικά κριτήρια και προϋποθέσεις και δύνανται 


να συμμετάσχουν στο Στάδιο Β'της Ανταγωνιστικής Δι¬ 
αδικασίας. 

Με την ίδια ως άνω απόφαση, η ΡΑΕ καταρτίζει Προ¬ 
σωρινό Κατάλογο Αποκλεισθέντων. 

Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ 
και ενημερώνονται ηλεκτρονικά όλοι οι Συμμετέχοντες 
στο Στάδιο Α'της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 

Άρθρο 13: 

Ενστάσεις κατά το Α' Στάδιο 
της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 

13.1. Ο Συμμετέχων που περιλαμβάνεται στον Προ¬ 
σωρινό Κατάλογο Αποκλεισθέντων του προηγούμενου 
άρθρου δύναται να υποβάλει ένσταση επί των προσωρι¬ 
νών αποτελεσμάτων του Σταδίου Α'της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα της παρούσας (Πίνακας 2). Η ενημέρω¬ 
σή του αναφορικά με τον αποκλεισμό της συμμετοχής 
του από τη δεύτερη φάση (Στάδιο Β') της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας, θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (θ-ιτιθΜ) στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλ¬ 
ληλογραφίας, που έχει δηλώσει ο Συμμετέχων. 

Η ένσταση υπογράφεται από τον Συμμετέχοντα, αν 
είναι φυσικό πρόσωπο, ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Συμ¬ 
μετέχοντα, αν είναι νομικό πρόσωπο, φέρει θεώρηση του 
γνήσιου της υπογραφής του υπογράφοντος προσώπου 
από αρμόδια αρχή και υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορ¬ 
φή ηλεκτρονικού αρχείου (τύπου κατά προτίμηση .ράί ή 
.]ρθ9) μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις διευθύν¬ 
σεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (θ-γπβΗ) ϊθπ0θγ_γθ5@ 
Γ3Θ-9Γ Καί ίηίθ@Γ3θ.9Γ. 

13.2. Η ΡΑΕ αποφαίνεται επί των ενστάσεων εντός της 
προθεσμίας, που ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα της πα¬ 
ρούσας Προκήρυξης (Πίνακας 2). 

Με απόφασή της, η ΡΑΕ καταρτίζει τον Οριστικό Κατά¬ 
λογο Συμμετεχόντων στη δεύτερη φάση (Στάδιο Β') της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και τον Οριστικό Κατάλογο 
Αποκλεισθέντων από αυτή για την Κατηγορία II. 

Άρθρο 14: 

Στάδιο Β'Ανταγωνιστικής Διαδικασίας - 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία - Δικαιούμενοι 
Συμμετοχής - Διαδικασία - Όροι 

14.1. Στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία της δεύτερης 
φάσης (Στάδιο Β') της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας δι¬ 
καιούνται να συμμετέχουν, όσοι περιλαμβάνονται στον 
Οριστικό Κατάλογο Συμμετεχόντων για την Κατηγορία 
II, σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ. 

Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα διενεργηθεί από τον 
πάροχο ηλεκτρονικών δημοπρασιών μέσω Ηλεκτρονι¬ 
κής Πλατφόρμας. 

14.2. Η ανωτέρω Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα διενερ¬ 
γηθεί, σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία και όρους: 

14.2.1. Γενικοί Όροι που διέπουν την Ηλεκτρονική Δη¬ 
μοπρασία: 

14.2.1.1. Γλώσσα: Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί μόνο 
στην Ελληνική γλώσσα. 

14.2.1.2. Νόμισμα: Το νόμισμα, με βάση το οποίο θα 
διεξαχθεί η δημοπρασία, θα είναι το ευρώ (€). 
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14.2.1.3. Εκκίνηση - Διάρκεια: 

Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα διενεργηθεί τις ημε¬ 
ρομηνίες και ώρες που ορίζονται στο χρονοδιάγραμμα 
της παρούσας Προκήρυξης, με την επιφύλαξη της παρ. 

10.1.4.. Η διάρκεια κάθε Δημοπρασίας θα είναι τριάντα 
(30) λεπτά χωρίς καμία παράταση. 

14.2.1.4. Ακριβής δημοπρατούμενη ισχύς Κατηγορίας II: 

Η ακριβής δημοπρατούμενη ισχύς καθορίζεται με από¬ 
φαση της ΡΑΕ, με την οποία καθορίζεται και Οριστικός 
Κατάλογος Συμμετεχόντων της Κατηγορίας II. 

14.2.1.5. Τιμή εκκίνησης 

Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στον Πίνακα 1 της παρούσας 
Προκήρυξης. Η εν λόγω τιμή είναι η ανώτατη επιτρεπό¬ 
μενη τιμή εκκίνησης κάθε Συμμετέχοντα, με την οποία 
εκκινείται η Ηλεκτρονική Δημοπρασία. Κάθε Συμμετέ- 
χων θα υποβάλλει προσφορές σε €/ΜννΗ και θα μπορεί 
να βελτιώνει την τιμή προσφοράς του. Η τιμή που υπο¬ 
βάλλει κάθε φορά θα πρέπει είναι μικρότερη από την 
προηγούμενη. Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα δε θα κάνει 
αποδεκτή τιμή που θα υποβληθεί και η οποία θα είναι 
μεγαλύτερη ή ίση από την τελευταία υποβληθείσα τιμή 
προσφοράς του Συμμετέχοντα. 

14.2.1.6. Βήμα βελτίωσης της τιμής προσφοράς 

Κατά τη διάρκεια της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, 

κάθε Συμμετέχων δύναται να προβαίνει σε βελτίωση 
της εκάστοτε προσφοράς του, της Τιμής Αναφοράς σε 
€/ΜννΗ, η οποία (βελτίωση) θα ανέρχεται κατ'ελάχιστο 
όριο σε ένα λεπτό του ευρώ (0,01 €), ήτοι 0,01€/Μ\Μι ή 
σε πολλαπλάσιο αυτής. 

14.2.1.7. Μονάδες Μέτρησης και διαπραγμάτευσης 
της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στο σύστημα της Ηλε¬ 
κτρονικής Δημοπρασίας. 

Διευκρινίζεται ότι, στο σύστημα της Ηλεκτρονικής 
Δημοπρασίας, η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς ανά 
δημοπρασία, η ισχύς που αναλογεί σε κάθε Συμμετέχο¬ 
ντα, η υπολειπόμενη ποσότητα ισχύος, η δεσμευμένη 
ποσότητα κ.λπ. θα είναι εκπεφρασμένες σε Κ\Λ/ (και όχι 
ΜΙΑ/). 

14.2.2. Υποβολή προσφορών 

14.2.2.1. Αποδεκτές προσφορές 

Κατά τη διεξαγωγή της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, 
ως αποδεκτές προσφορές ορίζονται οι προσφορές, που 
ικανοποιούν ταυτόχρονα τις εξής προϋποθέσεις: 

(α) Είναι χρονικά έγκυρες, δηλαδή, παρελήφθησαν 
και επεξεργάστηκαν από το σύστημα της Ηλεκτρονι¬ 
κής Πλατφόρμας εντός του χρόνου διάρκειας της Ηλε¬ 
κτρονικής Δημοπρασίας. Η χρονική εγκυρότητα ή μη 
μιας προσφοράς υπολογίζεται αποκλειστικά και μόνον 
σύμφωνα με τον χρόνο παραλαβής και επεξεργασίας 
της υποβληθείσας προσφοράς από το σύστημα της Ηλε¬ 
κτρονικής Πλατφόρμας και όχι σύμφωνα με το χρόνο 
αποστολής της προσφοράς, που αναφέρεται ως ένδειξη 
στην οθόνη του Συμμετέχοντος, καθόσον μεσολαβεί ένα 
χρονικό διάστημα για την μεταβίβαση της προσφοράς 
από το σύστημα του Συμμετέχοντος στο σύστημα της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και την επεξεργασία της 
προσφοράς από το εν λόγω σύστημα. Η ευθύνη καθυ¬ 
στέρησης παραλαβής και επεξεργασίας της προσφοράς 


απάτην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα βαρύνει αποκλειστικά 
το Συμμετέχοντα. 

(β) Βελτιώνουν (μειώνουν) την προηγούμενη αποδε¬ 
κτή προσφορά του εκάστοτε Συμμετέχοντος κατά τιμή. 

Την ευθύνη για τυχόν σημαντική καθυστέρηση παρα¬ 
λαβής και επεξεργασίας από την Ηλεκτρονική Πλατφόρ¬ 
μα έχει αποκλειστικά ο κάθε Συμμετέχων. 

14.2.2.2. Κάθε νέα προσφορά που γίνεται αποδεκτή 
από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας υπερι¬ 
σχύει και ακυρώνει όλες τις προηγούμενες προσφορές 
του ίδιου Συμμετέχοντος. 

14.2.3. Ειδικοί όροι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 

Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, πα¬ 
ραλλαγή του αμερικάνικου τύπου (ΥβπΚθθ Βονθί^θ) και 
θα διενεργείται ως εξής: 

14.2.3.1. Στοιχεία προσφοράς 

Κάθε προσφορά περιλαμβάνει μια αριθμητική παρά¬ 
μετρο (παράμετρος τιμής) και θα αντιπροσωπεύει την 
τιμή (σε ευρώ) που προσφέρεται από τον Συμμετέχοντα 
ανά μονάδα πωλούμενης ενέργειας (Μ\Λ/Η), δηλαδή, την 
προσφερόμενη τιμή ανά ΜΙΑ/Ιί, η οποία θα αποτελείΤιμή 
Αναφοράς (Τ.Α.) της εγκατάστασης. Ο Συμμετέχων στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία, υποβάλλει την προσφορά 
του σε €/Μννά και αφορά αποκλειστικά όλη την ενέργεια 
που θα πωλεί από το σύνολο της ισχύος του Σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, με τον οποίο 
και λαμβάνει μέρος στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. 

Η ποσότητα των προσφορών κάθε Συμμετέχοντα, δη¬ 
λαδή, η εγκατεστημένη ισχύς κάθε έργου εγκατάστασης, 
είναι συγκεκριμένη, μη δυνάμενη να μεταβληθεί, ορατή 
κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας μόνο από τον ίδιο το 
Συμμετέχοντα και εισηγμένη στην Ηλεκτρονική Πλατ¬ 
φόρμα πριν την έναρξη της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 

14.2.3.2. Κανόνες υποβολής προσφορών 

Κατά τη διάρκεια της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, 
κάθε Συμμετέχων μπορεί να πληροφορηθεί από το σύ¬ 
στημα την ποσότητα ισχύος (σε Κ\Λ/) από την δημοπρα¬ 
τούμενη ισχύ, που έχει προσωρινά δεσμεύσει ο ίδιος, 
με βάση την τελευταία αποδεκτή από το σύστημα της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας προσφορά, που έχει υπο¬ 
βληθεί. Βελτίωση προσφοράς μπορεί να γίνει, ακόμη και 
στην περίπτωση που έχει προσωρινά δεσμευθεί υπέρ 
Συμμετέχοντος η ποσότητα ισχύος (σε Κ\Λ/) που αυτός 
επιθυμεί, ώστε ο εν λόγω Συμμετέχων να προσπαθήσει 
να διασφαλιστεί, έναντι πιθανών αντιπροσφορών άλλων 
Συμμετεχόντων. 

Η βελτίωση κάθε προσφοράς γίνεται με μείωση της 
αριθμητικής παραμέτρου της τιμής σε σχέση με την προ¬ 
σφορά που έχει προηγουμένως υποβάλει ο Συμμετέχων. 

14.2.3.3. Κανόνας καλύτερης προσφοράς 

Κατά τη διάρκεια της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, το 
σύστημα δεσμεύει προσωρινά ποσότητες ισχύος υπέρ 
των Συμμετεχόντων, ώστε να δύνανται, με βάση τις εν¬ 
δείξεις, τις οποίες οι Συμμετέχοντες παρακολουθούν 
σε συνεχή ροή στο σύστημα, να αποφασίζουν για την 
περαιτέρω συμμετοχή τους και την στρατηγική τιμών, 
που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια της Δημοπρασίας. 
Στο τέλος της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, το σύστημα 
οριστικοποιεί την κατανομή της διαθέσιμης ποσότητας 
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ισχύος με βάση την κατάταξη των τελευταίων αποδε¬ 
κτών προσφορών κάθε Συμμετέχοντα. Η προσωρινή δέ¬ 
σμευση ποσοτήτων κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας 
και η τελική οριστικοποίηση γίνονται ως εξής: 

• Καλύτερη θεωρείται η προσφορά που έχει τη χαμη¬ 
λότερη αριθμητική παράμετρο τιμής, δηλαδή τη χαμη¬ 
λότερη τιμή σε€ ανά Μννά.Το σύστημα δεσμεύει προ¬ 
σωρινά στη συγκεκριμένη προσφορά την αντίστοιχη 
ποσότητα εγκατεστημένης ισχύος της εγκατάστασης 
του Συμμετέχοντος και προχωρά στην επόμενη καλύ¬ 
τερη (κατ'αύξουσα τιμή) αριθμητική παράμετρο τιμής, 
που έχει προσφερθεί. Από την εναπομείνασα ποσότητα 
δημοπρατούμενης ισχύος, δεσμεύει προσωρινά αυτή 
που αναλογεί με βάση την εγκατεστημένη ισχύ της 
εγκατάστασης ποσότητα ισχύος στο δεύτερο κατά σει¬ 
ρά μειοδότη, και προχωρά στην επόμενη αριθμητική 
παράμετρο τιμής κ.ο.κ.. 

• Αν δύο προσφορές έχουν ίδια παράμετρο τιμής, τότε 
«καλύτερη» είναι αυτή, της οποίας ο σταθμός έχει την μι¬ 
κρότερη εγκατεστημένη ισχύ (παράμετροςποσότητας). 

• Αν δύο προσφορές έχουν την ίδια παράμετρο τιμής 
και την ίδια εγκατεστημένη ισχύ (παράμετρο ποσότη¬ 
τας), τότε «καλύτερη» είναι αυτή που υποβλήθηκε στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία νωρίτερα (ήτοι, η προσωρινή 
δέσμευση / κατακύρωση γίνεται κατά χρονική προτε¬ 
ραιότητα). 

• Με τη λήξη της δημοπρασίας, οι προσωρινές δεσμεύ¬ 
σεις γίνονται οριστικές και «κλειδώνουν» στους αντίστοι¬ 
χους Συμμετέχοντες με βάση την τελική λίστα προτεραι¬ 
ότητας «καλύτερης προσφοράς» (δηλαδή παράμετρος 
τιμής, παράμετρος ποσότητας και παράμετρος χρόνου). 
Επισημαίνεται ότι στη διαδικασία των διαδοχικών δε¬ 
σμεύσεων, αν η εγκατεστημένη ισχύς μίας προσφοράς 
είναι μεγαλύτερη από την εναπομείνασα ποσότητα, (είτε 
στη διάρκεια της δημοπρασίας με τις προσωρινές δε¬ 
σμεύσεις, είτε στο κλείσιμο με την οριστικοποίηση) η 
προσφορά δεν εξυπηρετείται καθόλου και το σύστημα 
προχωρά στην επόμενη προσφορά προς εξυπηρέτηση. 

Επισημαίνεται, ότι για λόγους διαφάνειας και διασφά¬ 
λισης δίκαιων κανόνων ανταγωνισμού και ομαλής διε¬ 
νέργειας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας προκειμένου 
τα αποτελέσματα, όπως αυτά θα προκύψουν αυτόματα 
από το σύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και θα 
αποσταλούν στη ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 15 της πα¬ 
ρούσας Προκήρυξης, να είναι αυτά που θα ανακοινω¬ 
θούν με την απόφαση της ΡΑΕ επί των Οριστικών Απο¬ 
τελεσμάτων της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας, 
δεν είναι δυνατή η υπερκάλυψη της δημοπρατούμενης 
ισχύος. Η όποια εναπομείνασα δημοπρατούμενη ισχύς 
θα μεταφερθεί στην επόμενη ανταγωνιστική διαδικασία 
της εν λόγω Κατηγορίας II. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην Ηλεκτρονι¬ 
κή Δημοπρασία δε συνεπάγεται αυτόματα και την κατο¬ 
χύρωση οποιοσδήποτε ποσότητας ισχύος στο κλείσιμο 
της δημοπρασίας. Η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δη¬ 
μοπρασία παρέχει απλά στους Συμμετέχοντες τη δυνα¬ 
τότητα διεκδίκησης της ποσότητας ισχύος του σταθμού 
τους μέσω της περιγραφόμενης στο παρόν μειοδοτικής 
ανταγωνιστικής διαδικασίας, προκειμένου, αν επιλεγούν 


οριστικά, να ενταχθούν στο καθεστώς στήριξης με τη 
μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του ν. 4414/2016. 

14.2.4. Δημοσιότητα στοιχείων και Συμμετεχόντων 
κατά την Ηλεκτρονική Δημοπρασία. 

Τα στοιχεία που θα εμφανίζονται κάθε στιγμή σαν πλη¬ 
ροφορία στην οθόνη εκάστου Συμμετέχοντος θα είναι 
τα στοιχεία που σχετίζονται με την τελευταία (χρονικά) 
προσφορά του, ήτοι: 

• Η τιμή σε ευρώ ανά ΜΙΛ/Γι, που προσφέρει ο Συμμε- 
τέχων. 

• Αν, με την εν ισχύ προσφορά του εκείνη τη στιγμή, 
περιλαμβάνεται στους Επιλεγέντες Συμμετέχοντες. 

• Η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, που έχει δοθεί 
μέχρι εκείνη τη στιγμή. 

• Η τρέχουσα ώρα, με βάση το ρολόι του συστήματος. 

• Ο χρόνος λήξης της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 

14.2.5. Ισχύς προσφορών 

Από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή μια προσφορά 
από το σύστημα δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί. Οι μό¬ 
νες προσφορές που γίνονται αποδεκτές είναι αυτές που 
υποβάλλονται μέσω του συστήματος και μόνο κατά τη 
διάρκεια διενέργειας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 
Οι προσφορές (μεμονωμένες αριθμητικές παράμετροι - 
τιμής) δεν επιτρέπεται να εξαρτώνται από αιρέσεις ή 
προθεσμίες. 

14.2.6. Πριν τη Δημοπρασία: 

(α) Για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στην Ηλε¬ 
κτρονική Δημοπρασία απαιτείται: 

- Ηλεκτρονικός υπολογιστής (ΡΘ ή Μθς) με έναν από τους 
υποστηριζόμενους πλοηγούς ΙπϊθγπθΙ: ΕχρΙοΓθΓ, ΜοζίΙΙθ 
ΡιγθΓοχ ή ΟοοςΙθ (ΖΓιγογπθ στην τρέχουσα έκδοσή τους. 

- Σύνδεση με το διαδίκτυο (ΙπϊθγπθΙ:) με ευθύνη του 
ιδίου του Συμμετέχοντα ως προς την ποιότητα και την 
ταχύτητα σύνδεσης. 

- Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (θ-πγιβΜ θςςουηΐ). 

(β) Χορηγείται στους Συμμετέχοντες εγχειρίδιο χρήσης 

της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. 

(γ) Εικονική δημοπρασία: 

Οι Συμμετέχοντες στο Στάδιο Β'της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας δύνανται να λάβουν μέρος σε εικονικές δη¬ 
μοπρασίες, που πραγματοποιούνται σε χρόνο, που τους 
κοινοποιείται με ακρίβεια ημέρας και ώρας (εντός του 
πλαισίου του Πίνακα 2 της παρούσας) μετά την έκδοση 
της Απόφασης της ΡΑΕ με τα αποτελέσματα του Σταδί¬ 
ου Α'. Κατά την εικονική δημοπρασία οι Συμμετέχοντες 
πρέπει να: 

ί) Ελέγξουν την πρόσβαση μέσω του δικτύου του πα- 
ρόχου διαδικτύου (Ιπϊθγπθϊ 5θπ/ίςθ ΡΓονίάθΓ - Ι5Ρ), που 
διαθέτουν, προς το Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοπρα¬ 
σιών από τις ίδιες θέσεις εργασίας, που πρόκειται να 
συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική δημοπρασία, καθώς 
και τυχόν επιβάρυνση, που μπορεί να εμφανιστεί από 
το εταιρικό τους δίκτυο προς το Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοπρασιών. 

Μ) Εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήματα προς επίλυ¬ 
ση πριν την διενέργεια της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 

ίϋ) Διαπιστώσουν ότι έχουν στη διάθεσή τους και να 
ελέγξουν τη σωστή λειτουργία τουλάχιστον ενός εναλ- 
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λακτικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, για τη σύνδεσή τους 
με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 

ϊν) Διαπιστώσουν ότι έχουν στη διάθεσή τους και να 
ελέγξουν τη σωστή λειτουργία τουλάχιστον ενός εναλ¬ 
λακτικού τρόπου σύνδεσης με το διαδίκτυο (ίηΐθίτίθΐ) 
για τη σύνδεσή τους με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών 
δημοπρασιών. 

ν) Ελέγξουν τους κωδικούς πρόσβασής τους στην 
εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 

νί) Εξοικειωθούν με το σύστημα της δημοπρασίας, 
ώστε να μην έχουν ερωτήματα κατά τη διάρκεια της 
ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 

νϋ) Υποβάλλουν προσφορές με τους κωδικούς πρό¬ 
σβασής τους, με τους οποίους θα συμμετάσχουν και 
στην ηλεκτρονική δημοπρασία, ώστε να επιβεβαιωθεί 
η καλή λειτουργία τους. 

Η συμμετοχή στην εικονική δημοπρασία είναι δυ¬ 
νητική. Σε περίπτωση μη συμμετοχής τους, η ΡΑΕ δεν 
ευθύνεται για τυχόν λανθασμένη, εκ μέρους των Συμ- 
μετεχόντων, χρήση του συστήματος. 

Διευκρινίζεται ότι, οι Συμμετέχοντες θεωρείται ότι είναι 
πλήρως κατατοπισμένοι για το Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Δημοπρασίας αφού έχουν ενημερωθεί για τους διαθέσι¬ 
μους τρόπους εκπαίδευσης και για την υποχρέωσή τους 
στην εικονική δημοπρασία. 

14.2.7. Κατά τη διάρκεια της Δημοπρασίας 

14.2.7.1. Αποδεκτές προσφορές 

Η προσφορά ενός Συμμετέχοντα γίνεται αποδεκτή 
μόνο όταν ισχύουν ταυτόχρονα οι δύο παρακάτω προ¬ 
ϋποθέσεις: 

α) Γίνεται αποδεκτή από το σύστημα της Ηλεκτρο¬ 
νικής Πλατφόρμας εντός του χρόνου διενέργειας της 
Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, με βάση τη διαδικασία και 
τον απαιτούμενο χρόνο αποδοχής και επεξεργασίας 
μιας προσφοράς από τα συστήματα της Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας. 

β) Είναι σύμφωνη με τον κανόνα της Δημοπρασίας, 
που έχει επιλεγεί. Κάθε φορά που μία προσφορά υπο¬ 
βάλλεται στο Σύστημα, επιστρέφεται μια ένδειξη (μή¬ 
νυμα) στην οθόνη του Συμμετέχοντα για το αν έχει γίνει 
αποδεκτή η προσφορά του ή όχι. Προσφορά, που δεν 
ικανοποιεί τους όρους της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, 
δε γίνεται αποδεκτή από το σύστημα, θεωρείται ως μη 
γενόμενη και δε λαμβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε ση¬ 
μείο της Δημοπρασίας. 

14.2.7.2. Βλάβες και τεχνικά προβλήματα. 

Ο πάροχος ηλεκτρονικών δημοπρασιών έχει λάβει όλα 
τα αναγκαία και δυνατά μέτρα, ώστε να αποτρέψει την 
πιθανότητα εμφάνισης τεχνικού προβλήματος κατά την 
διάρκεια της κανονικής Δημοπρασίας. Σε περίπτωση εμ¬ 
φάνισης τεχνικού προβλήματος ισχύουν τα ακόλουθα: 

1) Τεχνικό πρόβλημα της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. 
Σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρού προβλήματος της τε¬ 
χνικής υποδομήςτου συστήματος κατά τη διάρκεια διε¬ 
ξαγωγής της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, η ΡΑΕ διατηρεί 
το δικαίωμα της προσωρινής αναστολής της δημοπρασί¬ 
ας και της συνέχισής της, μετά την άρση του προβλήμα¬ 
τος, μετά την έγκαιρη ενημέρωση των Συμμετεχόντων, 
που θα γίνει από τη ΡΑΕ. Σε περίπτωση, κατά την οποία το 


τεχνικό πρόβλημα δε δύναται να αποκατασταθεί, η ΡΑΕ 
ενημερώνει τους Συμμετέχοντες για την ύπαρξη προβλή¬ 
ματος και η ηλεκτρονική δημοπρασία αναβάλλεται και 
επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που γνωστο¬ 
ποιεί η ΡΑΕ εντός εύλογου χρόνου στους Συμμετέχοντες 
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (θ-ιύιβΝ). 

2) Τεχνικό πρόβλημα Συμμετέχοντος. Σε περίπτωση 
προβλήματος της υποδομής (σύνδεση στο διαδίκτυο 
(Ιηΐθπτθΐ), βλάβη Η/Υ, πτώση τάσεως κ.λπ.) ενός Συμμε¬ 
τέχοντος, ο τελευταίος μπορεί να συνεχίσει τη συμμε¬ 
τοχή του στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία με τη χρήση 
των εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης (οι οποίοι είναι 
επιλογής και ευθύνης του Συμμετέχοντος), όπως έχει 
ενημερωθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και ενδε¬ 
χομένως δοκιμάσει κατά την εικονική δημοπρασία (λ.χ. 
δεύτερη ανεξάρτητη σύνδεση στο Ιηΐθίτίθΐ, άλλο Η/Υ 
κ.λπ.). Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία δεν διακόπτεται για 
λόγους προβλήματος υποδομής Συμμετέχοντα ή αδυ¬ 
ναμίας υποβολής προσφοράς Συμμετέχοντος. 

Στην περίπτωση, που ένας Συμμετέχων αποσυνδεθεί 
κατά τη διάρκεια της Δημοπρασίας, η τελευταία τιμή, που 
είχε καταχωρήσει στο σύστημα, αποθηκεύεται. Αυτό δεν 
διασφαλίζει ότι, αν είχε δεσμεύσει ποσότητα κατά την 
στιγμή της αποσύνδεσης, η ποσότητα αυτή δεν μπορεί 
να διεκδικηθεί από άλλους Συμμετέχοντες, δηλαδή, να 
μην μπορεί να αποδεσμευθεί από το συγκεκριμένο χρή¬ 
στη. Σε περίπτωση αποσύνδεσης και επανασύνδεσης 
ενός Συμμετέχοντος, η συμμετοχή του στην εξέλιξη της 
Δημοπρασίας συνεχίζεται με τα πραγματικά δεδομένα 
της στιγμής επανασύνδεσης, ήτοι: 

■ αν κατά την αποσύνδεση, είχε δεσμεύσει προσω¬ 
ρινά ποσότητα και μέχρι την επανασύνδεση δεν είχαν 
υποβληθεί καλύτερες ανταγωνιστικές προσφορές, θα 
συνεχίσει να την έχει δεσμεύσει προσωρινά, 

• αν κατά την αποσύνδεση, είχε δεσμεύσει προσωρινά 
ποσότητα και μέχρι την επανασύνδεση υποβλήθηκαν 
μία ή καλύτερες ανταγωνιστικές προσφορές από τη δική 
του, η ποσότητα αυτή ενδέχεται να μην είναι πλέον δε¬ 
σμευμένη στο συγκεκριμένο Συμμετέχοντα και αυτός 
θα πρέπει να συνεχίσει τις προσφορές του με βάση τα 
πραγματικά δεδομένα της στιγμής της επανασύνδεσης. 

Στην περίπτωση που δεν καταφέρει να επανασυνδεθεί, 
τα αποτελέσματα που θα εκδοθούν δε θα μπορούν να 
προσβληθούν από τον εν λόγω Συμμετέχοντα, καθώς 
η ευθύνη αποσύνδεσης βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο, 
ούτε προφανώς να διεκδικήσει οτιδήποτε περαιτέρω, 
κάτι που αποτελεί σαφή όρο της παρούσας Προκήρυξης. 

14.2.8. Εγγυήσεις 

Η ΡΑΕ και ο πάροχος ηλεκτρονικών δημοπρασιών δεν 
ευθύνονται και δεν παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση 
έναντι των Συμμετεχόντων ότι η πρόσβαση, η χρήση 
και η επικοινωνία τους με την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 
ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα είναι απρόσκοπτη. Επί¬ 
σης, δεν ευθύνεται για τη μη παροχή ή την πλημμελή 
παροχή της υπηρεσίας, που οφείλεται σε ή σχετίζεται με 
γεγονότα εκτός του ελέγχου τους. Σε κάθε περίπτωση, 
οι Συμμετέχοντες δεν έχουν κάποιο δικαίωμα ή αξίωση 
από τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία. 
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14.2.9. Αποδοχή όρων 

Οι Συμμετέχοντες, που λαμβάνουν μέρος στην Ηλε¬ 
κτρονική Δημοπρασία αποδέχονται ρητά και ανεπιφύ¬ 
λακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, 
το εγχειρίδιο χρήσης, τους γενικούς όρους και οδηγίες, 
καθώς και τους ειδικότερους όρους, που ορίζονται στην 
ιστοσελίδα του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

14.3. Υποβολή Ενστάσεων 

Μετά το πέρας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 
Κατηγορίας II, δύναται να υποβληθούν ενστάσεις από 
τους Συμμετέχοντες με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύ¬ 
ματος (θ-ιύιβΝ) από την ηλεκτρονική διεύθυνση (θ-γπθΜ) 
που ο Συμμετέχων έχει χρησιμοποιήσει για την εγγραφή/ 
πιστοποίηση χρήστη για την εγκατάστασή του, η οποία 
συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία, στην ηλε¬ 
κτρονική διεύθυνση ΐθηάθΓ_Γθ5@Γ3θ·9Γ, αυστηρά, εντός 
τριάντα (30) λεπτών από την ώρα λήξης της Ηλεκτρονι¬ 
κής Δημοπρασίας. Στην ένσταση θα πρέπει, επί ποινή 
απόρριψης αυτής, να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία 
του Συμμετέχοντα και της εγκατάστασής του, για την 
οποία συμμετέχει στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία. 

Άρθρο 15: 

Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής 

Δημοπρασίας Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 

Μετά την ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Δημοπρασί¬ 
ας, ο πάροχος ηλεκτρονικών δημοπρασιών περατώνει 
το έργο του με την αποστολή των αποτελεσμάτων της 
δημοπρασίας στη ΡΑΕ. 

Η ΡΑΕ, με βάση τα αποτελέσματα της Ηλεκτρονικής 
Δημοπρασίας και κατόπιν της εξέτασης και αξιολόγησης 
των τυχόν ενστάσεων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με 
το άρθρο 14.3 της Προκήρυξης, αποφασίζει σχετικά με 
τους Συμμετέχοντες - Κάτοχους σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, που μειοδότησαν και 
επιλέχθηκαν μέσω της εν λόγω Ανταγωνιστικής Διαδι¬ 
κασίας, για να ενταχθούν σε καθεστώς στήριξης με τη 
μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης ως'Έπιλεγέντες Συμμε¬ 
τέχοντες στην κατηγορία «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας από ΑΠΕ/Φωτοβολταϊκά Κατηγορίας II»". 

Επίσης, όλα τα έργα της Κατηγορίας II, τα οποία δεν 
επελέγησαν, ως αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημο¬ 
πρασίας, κατατάσσονται κατά αύξουσα σειρά με βάση 
την τελική προσφορά τους, που έγινε αποδεκτή από το 
σύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 

Η διαφορά ισχύος μεταξύ της ακριβούς δημοπρατού- 
μενης ισχύος και της συνολικής κατακυρωθείσας ισχύος, 
που αφορά την Κατηγορία II, μεταφέρεται στην επόμενη 
ανταγωνιστική διαδικασία που θα διεξαχθεί και θα αφο¬ 
ρά στην ίδια τεχνολογία σταθμών ΑΠΕ. 

Η ΡΑΕ, με Απόφασή της, καταρτίζει τους σχετικούς 
Καταλόγους αποτελεσμάτων των Συμμετεχόντων για 
την Κατηγορία II, τους αναρτά στην ιστοσελίδα της και 
ενημερώνει τους Επιλεγέντες Συμμετέχοντες, μέσω ηλε¬ 
κτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
(θ-ιύίθΜ), που έχουν δηλώσει. 

Οι Επιλεγέντες Συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομί¬ 
σουν στη ΡΑΕ την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της 
παρούσας Προκήρυξης. 


Άρθρο 16: 

Υλοποίηση των εγκαταστάσεων, 

που εντάχθηκαν σε καθεστώς στήριξης με τη 

μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης 

16.1. Επιτρέπεται η μεταβίβαση των σταθμών παραγω¬ 
γής ηλεκτρικής ενέργειας και οι τροποποιήσεις των Αδειών 
Παραγωγής, που προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό 
Αδειών, των ανωτέρω εγκαταστάσεων ΑΠΕ, που εντάχθη¬ 
καν σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενί¬ 
σχυσης κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, σύμφω¬ 
να με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, υπό 
την προϋπόθεση πλήρους υποκατάστασης του Επιλεγέντα 
Συμμετέχοντα από το νέο πρόσωπο, σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ανταγωνιστι¬ 
κή Διαδικασία, βάσει της παρούσας Προκήρυξης. 

16.2. Επιτρέπεται η μείωση της εγκατεστημένης ισχύ¬ 
ος των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
έργα ΑΠΕ, που εντάχθηκαν σε καθεστώς λειτουργικής 
ενίσχυσης κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, σύμ¬ 
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11, περιπτ. 11.2.6.2. Η 
αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος δεν επιτρέπεται σε 
καμία περίπτωση. 

16.3.0 Επιλέγεις Συμμετέχων οφείλει να υποβάλει στη 
ΡΑΕ εξαμηνιαία λεπτομερή έκθεση προόδου, σχετικά με 
την υλοποίηση του έργου του. 

16.4. Η ΡΑΕ παρακολουθεί στενά την υλοποίηση όλων 
των έργων, που επελέγησαν στο πλαίσιο της Ανταγωνι¬ 
στικής Διαδικασίας, και δύναται να ζητά την υποβολή 
συγκεκριμένων στοιχείων από κάθε έναν Επιλεγέντα 
Συμμετέχοντα, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προ¬ 
σκομίζει όποτε του ζητηθούν. 

16.5. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση του 
έργου, η ΡΑΕ παρακολουθεί στενά την πορεία υλοποίη¬ 
σης των έργων και ως προς την ισχύ όλων των εγγυητι¬ 
κών επιστολών, που έχει υποβάλει ο κάθε Επιλέγεις Συμ¬ 
μετέχοντας, ακολουθώντας τον κανόνα του 4%, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 11 περίπτ. 11.2.6.2 της παρούσας. 

16.6. Σε περίπτωση που ο Επιλέγεις Συμμετέχων δεν 
καταθέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11.2.6.2 
της Προκήρυξης, έτσι ώστε να τηρείται ο Κανόνας 4%, 
η εγκατάστασή του απεντάσσεται από το καθεστώς 
στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, και η 
κατατεθείσα Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του έρ¬ 
γου θα καταπίπτει υπέρ του Υπολογαριασμού Ενισχύ¬ 
σεων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του 
Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού 
Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (ΑΊ 79), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 131 
του ν. 4495/2017 (ΑΊ 67). 

Άρθρο 17: 

Ρήτρες - 

Κυρώσεις για την καλή εκτέλεση του έργου 

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η ενεργο¬ 
ποίηση της σύνδεσης του σταθμού των Επιλεγέντων 
Συμμετεχόντων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας 
(Πίνακας 1) ή των τυχόν παρατάσεων αυτής λόγω δικα¬ 
στικής αναστολής: 
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α) οι εν λόγω εγκαταστάσεις ΑΠΕ απεντάσσονται από 
το καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενί¬ 
σχυσης 

β) καταπίπτουν στο σύνολό τους οι Εγγυητικές Επιστο¬ 
λές που έχουν κατατεθεί για την εξασφάλιση της καλής 
εκτέλεσης του έργου, υπέρ του Υπολογαριασμού Ενι¬ 
σχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ καιΣΗΘΥΑτου 
Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού 
Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001 /2011 (Α' 179), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας Προκήρυξης, 
γ) εκκινούν οι διαδικασίες εξέτασης των λόγων καθυ¬ 
στέρησης, προκειμένου για την ανάκληση της άδειας 
παραγωγής, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στο 
αρθρ. 42 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής από Μο¬ 
νάδες ΑΠΕ και ΣΥΘΥΑ (ΦΕΚ Β'2373/2011). 

Άρθρο 18: 

Ματαίωση - Αναβολή της 

Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
Η ΡΑΕ δύναται να ματαιώνει ή να αναβάλει την Αντα¬ 
γωνιστική Διαδικασία με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση: 

α) για ειδικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανω- 
τέρας βίας, 


β) αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, που καθιστούν 
επισφαλή τη συνέχισή της, 
γ) στην περίπτωση που η διαδικασία απέβη άγονη, είτε 
λόγω μη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή αποκλεισμού 
κατά το Α'Στάδιο όλων των Συμμετεχόντων. 

Σε περίπτωση που ματαιωθεί η ανταγωνιστική διαδι¬ 
κασία για την Κατηγορία II, τότε επιστρέφονται το Τέλος 
Συμμετοχής και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, που 
προβλέπονται στον Πίνακα 1 σε κάθε έναν Συμμετέχο- 
ντα. 

Σε περίπτωση που αναβληθεί η ανταγωνιστική δια¬ 
δικασία για την Κατηγορία II, τότε δεν επιστρέφεται η 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, που προβλέπεται στον 
Πίνακα 1, και προσδιορίζεται νέα ημερομηνία διενέργει¬ 
ας με την επιφύλαξη της παρ. 11.2.6.3.. 

Άρθρο 19: 

Δημοσίευση της Προκήρυξης 
Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
της ΡΑΕ και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως και στη Διαύγεια. 

Αθήνα, 18/04/2018 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II 



Τεύχος Β' 1466/27.04.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


15925 


Προς: 

τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II 

(ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΛΗΨΗ ΑΛΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1 ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΙΑΛΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 4414/2016) - 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 


Τμήμα I : Στοιχεία Συμμετέχοντος 

1.1 Στοιχεία Συμμετέχοντος Φυσικού Προσώπου 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Όνομα Πατρός: 

Τόπος και έτος γεννήσεως: 

Υπηκοότητα: 

Διεύθυνση κατοικίας: 

Αριθμός ταυτότητας ή 

διαβατηρίου: _ 

ΑΦΜ/ΔΌ.Υ: 

ΓΕΜΗ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-τηπίΙ: 


Τμήμα II : Στοιχεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 


Επωνυμία: 

Θέση Εγκατάστασης: 

Δημοτική Ενότητα Δήμος: 
Περιφερειακή Ενότητα: 

Περιφέρεια: 
Εγκατεστημένη Ισχύς (Μ3Υ): 

Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: ΝΑΙ/ ΟΧΙ 


Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε 
ισχύ: 

Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής 
Ν. 4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε 
Διαχειριστή: 


ΝΑΙ/ΟΧΙ 


ΝΑΙ /ΟΧΙ 
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Τμήμα III : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κιοδικός χρήστη (ΙΛει- ΙΡ) Πιστοποίησης 

Συμμετέχοντος για τη συμμετοχή στη Ανταγωνιστική Διαδικασία 

Ε-πΊίΐίΙ: .@. 

Κωδικός χρήστη (ΤΙβοτ 1Ρ) : 


Τμήμα IV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 

Ο υπογράφων την παρούσα . κάτοικος., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό., που εκδόθηκε 

από ., στις ., ιδιοκτήτης ανωτέρω φωτοβολταϊκής 

εγκατάστασης και Συμμετέχων στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, δηλώνω, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, 
έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις 
γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 

1. (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ε-ιηώΐ), με την οποία έχω εγγραφεί και πιστοποιηθεί στον 
ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και θα γίνεται η υποβολή μέσω της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α’), καθώς η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω 
της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β’) 

είναι η.@.Ο κωδικός χρήστη (ΤΙδοτ 

Ιϋ), τον οποίο έχω λάβει κατά την εγγραφή μου στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, είναι ο. 

(β) Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (ΤΙδετ 
Ιϋ) και των λοιπών κωδικών, που μου έχουν χορηγηθεί, της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α’) και η συμμετοχή, 
εφόσον κληθώ να συμμετάσχω κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία 
μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο 
Β') και η υποβολή προσφορών κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην 
Προκήρυξη, με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (ΙΗετ ΙΌ) και των λοιπών κωδικών, που μου 
έχουν χορηγηθεί, είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή, και αναγνωρίζω από τώρα την Αίτηση 
Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες, που θα υποβληθεί/ουν, κατά την ηλεκτρονική δημοπρασία ως 
έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από εμένα τον ίδιο και για λογαριασμό μου. 


2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης. 

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κ.λπ. τυπικών δικαιολογητικών δεν έχουν 
ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω τηρήσει τους 
όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν 
τον αποκλεισμό μου από την συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα: 

I. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

II. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 


Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Κωδικός γρήστη (Ιΐεοτ ΙΡ) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης, που θα συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. 
Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Συμμετέχοντος με 
τη ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 
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παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

III. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

IV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Γ. Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 Ν.3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει 
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις. 

Ε. Δεν έχω καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία 
και δόλια χρεωκοπία με τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου 
(ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). 

ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής μου. 

Η. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλω 
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής μου. 

Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 
μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλέγεις Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 

3. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
(άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ) 

ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / αποτελεί 

το έργο . έχει ενταχθεί στη . [Διαδικασία Ταχείας 

Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010] και 
ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του σε καθεστώς 
Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω νόμων 
(παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). 

Τμήμα V : Δικαιολογιιτικά 

Για τη συμμετοχή μου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, υποβάλλω σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης τα 
κάτωθι δικαιολογητικά: 

Α. 


Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Α.1 

11.2.1. 

Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.2 

11.2.2. 

Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Τράπεζα:././20... 

Α.3 

11.2.6.1. 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 



Αρ. Εγγυητικής 

Επιστολής:. 
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Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 






Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 



Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 


Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυ 

ξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1 

112 4 6 

Επικυρωμένο αντίγραφο της 

αστυνομικής του ταυτότητας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Β.2.1 

11.2.4.6 

Έναρξη Επιτηδεύματος από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Β.2.2 

11.2.4.6 

Μεταβολές έναρξης Επιτηδεύματος από 
την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 




Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 

Γ. 1 Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισγύ : 


Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1.1. 

11.2.5.1.1. 

Άδεια Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

I 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Γ.1.1.2. 

11.2.5.1.1. 

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός τροποποιήσεων: .... 

Τελευταία τροποποίηση: 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.1.1.3. 

11.2.5.1.1. 

Βεβαιώσεις περί μεταβολής 
στοιχείων της Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, οι οποίες δεν 
συνεπάγονται τροποποίησή 
της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 

Τελευταία εκδοθείσα 

Βεβαίωση: 

Αρ. πρωτ. Γραμματείας ΡΑΕ: 

Ημερομηνία :. 

Γ.1.2. 

11.2.5.1.2. 

Οριστική Προσφορά 

Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

I 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 

Ημερ.:. 

Γ.1.3. 

11.2.5.1.3. 

Αντίγραφο της εγγυητικής 
επιστολής του ν. 4152/2013 ή 
του ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Διαχειριστή: 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
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Γ.2 Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: 


ΑΙΑ 

Άρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧ1 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1.1. 

11.2.5.2.1. 

Άδεια Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Γ.2.1.2. 

11.2.5.2.1. 

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός τροποποιήσεων: .... 

Τελευταία τροποποίηση: 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.2.1.3. 

11.2.5.2.1. 

Βεβαιώσεις περί μεταβολής 
στοιχείων της Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, οι οποίες δεν 
συνεπάγονται τροποποίησή 
της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 

Τελευταία εκδοθείσα 

Βεβαίωση: 

Αρ. πρωτ. Γραμματείας 

ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.2.2. 

11.2.5.2.2. 

Σύμβαση Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Σύμβασης: 

Ημερ.:. 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής σε 

Διαχειριστή:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


.20... (τόπος/ημερομηνία) 

Ο Συμμετέχων - Δηλών 


Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή /Σφραγίδα 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣ Η Σ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΦΒ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II 
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ΠΡΟΣ: 

ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 11 

(ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1 ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 4414/2016) - 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 


Τμήμα I : Στοιχεία Συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου 

I. 1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου: 

Έδρα: 

Διεύθυνση: 

Νομική μορφή : ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.) 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

ΓΕΜΗ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-ιη&ίΙ: 

1.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Όνομα Πατρός: 

Τόπος και έτος γεννήσεως: 

Υπηκοότητα: 

Διεύθυνση κατοικίας: 

Αριθμός ταυτότητας ή 

διαβατηρίου: _ 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-ηιαί1: 


Τμήμα II: Στοιχεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 

Επωνυμία: 

Θέση Εγκατάστασης: 

Δημοτική Ενότητα / Δήμος: 

Περιφερειακή Ενότητα: 

Περιφέρεια: 

Εγκατεστημένη Ισχύς (Μ\¥): 


Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ΝΑΙ / ΟΧΙ 

ισχύ: _ 

Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής 
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Ν. 4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε ΝΑΙ / ΟΧΙ 
Διαχειριστή: _ 


Τμήμα III : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (ΙΛογ ΙΡ) Πιστοποίησης 

Συμμετέγοντος για τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία* 

Ε-ιηαίΙ: .@. 

Κωδικός χρήστη (ΙΛοτ ΙΡ) : 


Τμήμα IV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 


Ο υπογραφών την παρούσα . κάτοικος ., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό., που εκδόθηκε 

από ., στις ., νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία. και το διακριτικό τίτλο (Αρ. 

Γ.Ε.ΜΗ.) δυνάμει της . απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ή του/ων 

Διαχειριστού/ων αυτής), ιδιοκτήτριας της ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και 
Συμμετέχουσας/οντος στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, 
έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις 
γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 

1. (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ε-ηιώΐ), με την οποία έχω εγγραφεί και πιστοποιηθεί 

στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και θα γίνεται η υποβολή μέσω 
της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση 
της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α’), καθώς η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία 
μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο 

Β’) είναι η .@. Ο κωδικός χρήστη 

(ΙΙκετ Ιϋ), τον οποίο έχω λάβει κατά την εγγραφή μου στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, είναι ο. 

(β) Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(υεετ Π3) και των λοιπών κωδικών, που μου έχουν χορηγηθεί, της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α’) και η συμμετοχή, 
εφόσον η ανωτέρω εταιρεία κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β’) και η υποβολή προσφορών κατά τη διεξαγωγή της 
δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (ΙΙκετ 
Ιϋ) και των λοιπών κωδικών, που της έχουν χορηγηθεί, είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και 
αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες που θα υποβληθεί/ουν κατά 
την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από την εταιρεία την ίδια και 
για λογαριασμό της. 


2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης. 

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κ.λπ. τυπικών δικαιολογητικών δεν έχουν 
ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω τηρήσει τους 


* Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Κωδικός γρήστιι (ΙΑοτ ΙΡ) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης, που θα συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. 
Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Συμμετέχοντος με 
τη ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 
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όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον αποκλεισμό μου από την 
συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα: 

I. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

II. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μάίόυ 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

III. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

IV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Γ. Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 Ν.3588/2007 ή 
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον 
μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις. 

Δ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή 
αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(ΑΊ01), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις και, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

Ε. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική μου (τους) 
διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με 
τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου (ή του κράτους 
εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). 

ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους 
εγκατάστασής του. 

Η. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους 
εγκατάστασής του. 

Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 
μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλέγεις Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 

3. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 

- α) Δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της εταιρείας που εκπροσωπώ, εκτός όσων 

αναφέρονται στα σχετικά ΦΕΚ (αριθμός και ημερομηνία.) - Ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΕΙ. (αριθμός 

και ημερομηνία.) που προσκομίσθηκαν και β) Η σύνθεση του Δ.Σ., η συγκρότησή του σε σώμα 

και οι αρμοδιότητες και εξουσίες των εκπροσώπων της εταιρείας που εκπροσωπώ είναι πράγματι αυτές 

που αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό (αριθμός και ημερομηνία.) όπως δημοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ - Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΕΙ. (αριθμός και ημερομηνία.). 

4. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
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(άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ) 


ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / αποτελεί 

το έργο . έχει ενταχθεί στη . [Διαδικασία Ταχείας 

Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ] και 
ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του σε καθεστώς 
Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω νόμων 
(παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). 


Τμήμα V : Αικαιολογητικά 

Για τη συμμετοχή μου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, υποβάλλω σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης τα 
κάτωθι δικαιολογητικά: 

Α. 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Α.1. 

11.2.1. 

Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.2. 

11.2.3. 

Απόφαση οργάνου διοίκησης 

Συμμετέχοντος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.3. 

11.2.2. 

Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Τράπεζα:././20... 

Α.4. 

11.2.6.1 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής 

Επιστολής:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1 

11.2.4.1. 

Κωδικοποιημένο καταστατικό 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Β.2.1 

11.2.4.1. 

Φ.Ε.Κ. συστάσεως 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.2.2 

11.2.4.1. 

Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ συστάσεως 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3.1 

11.2.4.1. 

Φ.Ε.Κ. τροποποιήσεων Καταστατικού 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3.2 

11.2.4.1. 

Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

(εταιρικών μεταβολών, περί μη λύσης, 
πτώχευσης, θέση σε εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία 
συνδιαλλαγής / εξυγίανσης κ.λπ.) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.4.1 

11.2.4.1. 

Φ.Ε.Κ. νόμιμης εκπροσώπησης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.4.2 

11.2.4.1. 

Αναλυτικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. 
τρέχουσας εκπροσώπησης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 




Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 

Γ.1 Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισγύ : 
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Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1.1 

11.2.5.1.1. 

Άδεια Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Γ.1.1.2 

11.2.5.1.1. 

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός τροποποιήσεων: .... 

Τελευταία τροποποίηση: 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.1.1.3 

11.2.5.1.1. 

Βεβαιώσεις περί μεταβολής 
στοιχείων της Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, οι οποίες δεν 
συνεπάγονται τροποποίησή 
της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 

Τελευταία εκδοθείσα 

Βεβαίωση: 

Αρ. πρωτ. Γραμματείας 

ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.1.2 

11.2.5.1.2. 

Οριστική Προσφορά 

Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 

Ημερ.:. 

Γ.1.3 

11.2.5.1.3. 

Αντίγραφο της εγγυητικής 
επιστολής του ν. 4152/2013 ή 
του ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

I 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 

Τράπεζα: . 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Διαχειριστή: 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 


Γ.2 Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισγύ: 


Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1.1 

11.2.5.2.1. 

Άδεια Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

I 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Γ.2.1.2 

11.2.5.2.1. 

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός τροποποιήσεων: .... 

Τελευταία τοοποποίηση: 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.2.1.3 

11.2.5.2.1. 

Βεβαιώσεις περί μεταβολής 
στοιχείων της Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, οι οποίες δεν 
συνεπάγονται τροποποίησή 
της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 

Τελευταία εκδοθείσα 

Βεβαίωση: 

Αρ. πρωτ. Γραμματείας 

ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.2.2 

11.2.5.2.2. 

Σύμβαση Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Σύμβασης: 

Ημερ.:. 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής σε 
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Διαχειριστή:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


.20... ( τόπος,/ημερομηνία) 

Ο Συμμετέχων - Δηλών 


Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 














Τεύχος Β' 1466/27.04.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


15937 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΕΠΕ) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II 
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ΠΡΟΣ: 

ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II 

(ΦΩΤΘΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΛΗΨΗ ΑΑΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ! ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΙΑΑΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 4414/2016) - 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΗΑΩΣΗ 


Τμήμα I: Στοιχεία Συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου 

I. 1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου: 

Έδρα: 

Διεύθυνση: 

Νομική μορφή: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.) 
ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

ΓΕΜΗ: 

Τηλέφωνο / Φαξ: 

Ε-ιτίίΐίΙ: 

1.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Όνομα Πατρός: 

Τόπος και έτος γεννήσεως: 

Υπηκοότητα: 

Διεύθυνση κατοικίας: 

Αριθμός ταυτότητας ή 

διαβατηρίου: _ 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-πιαίΙ: 


Τμήμα II : Στοιχεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 

Επωνυμία: 

Θέση Εγκατάστασης: 

Δημοτική Ενότητα / Δήμος: 

Περιφερειακή Ενότητα: 

Περιφέρεια: 

Εγκατεστημένη Ισχύς (Μ\¥): 


Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ΝΑΙ / ΟΧΙ 

ισχύ: _ 

Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής 
Ν. 4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε ΝΑΙ/ ΟΧΙ 
Διαχειριστή: _ 
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Τμήμα III: Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κιοδικός χρήστη (ΙΛει- ΙΡ) Πιστοποίησης 

Συμμετέγοντος για τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία* 

Ε-ιηπίΙ: .@. 

Κωδικός χρήστη (ΤΙβοτ ΙΡ) : 


Τμήμα IV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 


Ο υπογραφών την παρούσα . κάτοικος ., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό., που εκδόθηκε 

από ., στις ., νόμιμος εκπρόσωπος της . 

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία . και 

τον διακριτικό τίτλο . (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) δυνάμει της . απόφασης του/ων 

Διαχειριστού/ων αυτής, ιδιοκτήτριας της ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και 
Συμμετέχουσας/οντος στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, 
έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις 
γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 

1. (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ε-τηώΐ), με την οποία η ανωτέρω εταιρεία έχει εγγραφεί 
και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και θα γίνεται 
η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών 
στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α’), καθώς η συμμετοχή στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της 

Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β’) είναι η.@.Ο κωδικός 

χρήστη (Ιΐεοτ Ιϋ), τον οποίο η ανωτέρω εταιρεία έχει κατά την εγγραφή της στον ηλεκτρονικό τόπο 
διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας είναι ο. 

(β) Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(Ιΐδοτ ΙΟ) και των λοιπών κωδικών, που μου έχουν χορηγηθεί, της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α’) και η συμμετοχή, 
εφόσον η ανωτέρω εταιρεία κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β’) και η υποβολή προσφορών κατά τη διεξαγωγή της 
δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με τη χρήση του ανωτέρω ιΐδοτ Ιϋ και των λοιπών 
κωδικών, που της έχουν χορηγηθεί, είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και αναγνωρίζει από τώρα την 
Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες, που θα υποβληθεί/ουν, κατά την ηλεκτρονική 
δημοπρασία, ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από την εταιρεία την ίδια και για λογαριασμό 
της. 


2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης. 

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κ.λπ. τυπικών δικαιολογητικών δεν έχουν 
ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω τηρήσει τους 
όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον αποκλεισμό μου από την 
συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα: 


* Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Κωδικός γρήστη (ΙΙεοτ ΙΡ) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης, που θα συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. 
Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Συμμετέχοντος με 
τη ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 
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I. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

II. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μάίδυ 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

III. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

IV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Γ. Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 Ν.3588/2007 ή 
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον 
μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις. 

Δ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή 
αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(ΑΊ01), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις και, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

Ε. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική μου (τους) 
διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με 
τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου (ή του κράτους 
εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). 

ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους 
εγκατάστασής του. 

Η. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους 
εγκατάστασής του. 

Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 
μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλέγεις Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 

3. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 

α) ότι δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της εταιρείας που εκπροσωπώ, εκτός όσων 

αναφέρονται στα σχετικά ΦΕΚ (αριθμός και ημερομηνία .) - Ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ. 

(αριθμός και ημερομηνία.) που προσκομίσθηκαν. 


4. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
(άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ) 

ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / αποτελεί 

το έργο . έχει ενταχθεί στη . [Διαδικασία Ταχείας 

Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ] και 
ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του σε καθεστώς 
Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω νόμων 
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(παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). 

Τμήμα V : Δικαιολογητικά 

Για τη συμμετοχή μου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, υποβάλλω σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης τα 
κάτωθι δικαιολογητικά: 


Α. 


Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Α.1. 

11.2.1. 

Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.2 

11.2.3. 

Απόφαση οργάνου διοίκησης 

Συμμετέχοντος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.3 

11.2.2. 

Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Τράπεζα:./. 120... 

Α.4 

11.2.6.1. 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής 

Επιστολής:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 


Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1. 

11.2.4.3 

Κωδικοποιημένο καταστατικό 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Β.2.1 

11.2.4.3 

Φ.Ε.Κ. συστάσεως 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.2.2 

11.2.4.3 

Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ συστάσεως 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3.1 

11.2.4.3 

Φ.Ε.Κ. τροποποιήσεων Καταστατικού 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3.2 

11.2.4.3 

Γ ενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
(εταιρικών μεταβολών, περί μη 
λύσης, πτώχευσης, θέση σε 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
διαδικασία συνδιαλλαγής / 
εξυγίανσης κ.λπ.) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.4.1 

11.2.4.3 

Αναλυτικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
τρέχουσας εκπροσώπησης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 




Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 


Γ.1 Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ : 


Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1.1 

11.2.5.1.1. 

Άδεια Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Γ.1.1.2 

11.2.5.1.1. 

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός τροποποιήσεων: .... 

Τελευταία τροποποίηση: 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 
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ΑΙΑ 

Άρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1.3 

11.2.5.1.1. 

Βεβαιώσεις περί μεταβολής 
στοιχείων της Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας οι οποίες δεν 
συνεπάγονται τροποποίησή 
της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 

Τελευταία εκδοθείσα 

Βεβαίωση: 

Αρ. πρωτ. Γραμματείας 
ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.1.2 

11.2.5.1.2. 

Οριστική Προσφορά 

Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

I 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 

Ημερ.:. 

Γ.1.3 

11.2.5.1.3. 

Αντίγραφο της εγγυητικής 
επιστολής του ν. 4152/2013 ή 
τουν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 

Τράπεζα: . 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 

Διαχειριστή: . 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 


Γ.2 Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ : 


ΑΙΑ 

Άρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1.1 

11.2.5.2.1. 

Άδεια Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Γ.2.1.2 

11.2.5.2.1. 

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός τροποποιήσεων: .... 

Τελευταία τροποποίηση: 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.2.1.3 

11.2.5.2.1. 

Βεβαιώσεις περί μεταβολής 
στοιχείων της Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας οι οποίες δεν 
συνεπάγονται τροποποίησή 
της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 

Τελευταία εκδοθείσα 

Βεβαίωση: 

Αρ. πρωτ. Γραμματείας 

ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.2.2 

11.2.5.2.2. 

Σύμβαση Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

I 

Αρ. Σύμβασης: 

Ημερ.:. 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής σε 

Διαχειριστή:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


.20.... ( τόπος./ημερομηνία) 

Ο Συμμετέχων - Δηλών 


Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΟΕ, ΕΕ, 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II 
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ΠΡΟΣ: 

ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΑΙΤΗΣΙΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II 

(ΦΩΤΟΒΘΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΛΗΨΗ ΑΛΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΊ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 

ΕΠΙΑΟΙΊΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 4414/2016) - 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΗΛΩΣΗ 


Τμήμα I : Στοιχεία Συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου 

1.1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου: 

Έδρα: 

Διεύθυνση: 

Νομική μορφή : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε. / ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ε.) 

/ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ _ 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

ΓΕΜΗ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-ηι&ίΙ: 

1.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Όνομα Πατρός: 

Τόπος και έτος γεννήσεως: 

Υπηκοότητα: 

Διεύθυνση κατοικίας: 

Αριθμός ταυτότητας ή 

διαβατηρίου: _ 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-ηι&ίΙ: 


Τμήμα II : Στοιχεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 

Επωνυμία: 

Θέση Εγκατάστασης: 

Δημοτική Ενότητα/Δήμος: 

Περιφερειακή Ενότητα: 

Περιφέρεια: 

Εγκατεστημένη Ισχύς (ΜΥ¥): 

Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ΝΑΙ / ΟΧΙ 

ισχύ: _ 

Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής 

Ν. 4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε ΝΑΙ/ΟΧΙ _ 
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Διαχειριστή: 


Τμήμα III : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (ΙΛεγ ΙΡ) Πιστοποίησης 

Συμμετέχοντος για τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία* 

Ε-τηείΙ: .@. 

Κωδικός χρήστη (ΙΙεοτ 1Ρ) : 


Τμήμα IV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 


Ο υπογραφών την παρούσα . κάτοικος ., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό., που εκδόθηκε 

από ., στις ., νόμιμος εκπρόσωπος της . 

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία . και 

τον διακριτικό τίτλο . (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) δυνάμει της . απόφασης του/ων 

Διαχειριστού/ων αυτής, ιδιοκτήτριας της ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και 
Συμμετέχουσας/οντος στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, 
έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις 
γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 

1. (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ε-τηείΐ), με την οποία η ανωτέρω εταιρεία έχει εγγραφεί 
και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και θα γίνεται 
η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών 
στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς η συμμετοχή στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της 

Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') είναι η.@.Ο κωδικός 

χρήστη (ΕΙδετ Π)), τον οποίο η ανωτέρω εταιρεία έχει κατά την εγγραφή της στον ηλεκτρονικό τόπο 
διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, είναι ο. 

(β) Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(ΙΤεετ 1ϋ) και των λοιπών κωδικών, που μου έχουν χορηγηθεί, της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η συμμετοχή, 
εφόσον η ανωτέρω εταιρεία κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά τη διεξαγωγή της 
δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (ΙΙεετ 
Π3) και των λοιπών κωδικών που της έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και 
αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες που θα υποβληθεί/ουν κατά 
την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από την εταιρεία την ίδια και 
για λογαριασμό της. 


2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης. 

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κ.λπ. τυπικών δικαιολογητικών δεν έχουν 
ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω τηρήσει τους 
όρους αυτών. 


* Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Κωδικό; γρήστη ΙΙΑοτ ΙΡ) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης, που θα συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. 
Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Συμμετέχοντος με 
τη ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 
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Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον αποκλεισμό μου από τη 
συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα: 

I. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Π. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μάίόυ 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

III. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

IV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Γ. Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 Ν.3588/2007 ή 
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον 
μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις. 

Δ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή 
αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις και, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

Ε. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική μου (τους) 
διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με 
τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου (ή του κράτους 
εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). 

ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους 
εγκατάστασής του. 

Η. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους 
εγκατάστασής του. 

Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 
μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλέγεις Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 

3. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 

- α) δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της εταιρείας που εκπροσωπώ, εκτός όσων 
προσκομίσθηκαν και β) ο διαχειριστής παραμένει αυτός που ορίσθηκε από το Καταστατικό της εταιρείας, 
δεν έχει ανακληθεί και οι αρμοδιότητές του για την εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας παραμένουν 
οι ίδιες. 


4. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
(άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010) 
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ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / αποτελεί 

το έργο . έχει ενταχθεί στη . [Διαδικασία Ταχείας 

Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ] και 
ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του σε καθεστώς 
Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω νόμων 
(παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). 

Τμήμα V : Δικαιολογητικά 

Για τη συμμετοχή μου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, υποβάλλω, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, 
τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

Α. 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Α.1. 

11.2.1 

Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.2 

11.2.3 

Απόφαση οργάνου διοίκησης 

Συμμετέχοντος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.3 

11.2.2 

Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Τράπεζα:././20.. 

Α.4 

11.2.6.1 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής 

Επιστολής:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυ 

ξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1 

11.2.4.2. 

Συμφωνητικό συστάσεως 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Β.2 

11.2.4.2 

Τροποποιήσεις Καταστατικού 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3.1 

11.2.4.2 

Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
(εταιρικών μεταβολών, περί μη λύσης, 
πτώχευσης, θέση σε εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία 
συνδιαλλαγής / εξυγίανσης κ.λπ.) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3.2 

11.2.4.2 

Αναλυτικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
τρέχουσας εκπροσώπησης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 




Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 


Γ.1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ : 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1.1 

11.2.5.1.1. 

Άδεια Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Γ.1.1.2 

11.2.5.1.1. 

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός τροποποιήσεων: .... 
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Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 



Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 



Τελευταία τροποποίηση: 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.1.1.3 

11.2.5.1.1. 

Βεβαιώσεις περί μεταβολής 
στοιχείων της Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας οι οποίες δεν 
συνεπάγονται τροποποίησή 
της 

ΝΑ1/ΟΧΙ 


Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 

Τελευταία εκδοθείσα 

Βεβαίωση: 

Αρ. πρωτ. Γραμματείας 

ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.1.2 

11.2.5.1.2. 

Οριστική Προσφορά 

Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

I 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 

Ημερ.:. 

Γ.1.3 

11.2.5.1.3. 

Αντίγραφο της εγγυητικής 
επιστολής του ν. 4152/2013 ή 
του ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 
Τράπεζα: 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Διαχειριστή: 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 


Γ.2 Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισγύ: 


Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1.1 

11.2.5.2.1. 

Άδεια Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ: 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ: 

Γ.2.1.2 

11.2.5.2.1. 

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός τροποποιήσεων: .... 

Τελευταία τροποποίηση: 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.2.1.3 

11.2.5.2.1. 

Βεβαιώσεις περί μεταβολής 
στοιχείων της Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, οι οποίες δεν 
συνεπάγονται τροποποίησή 
της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός Βεβαιώσεων:.... 

Τελευταία εκδοθείσα 

Βεβαίωση: 

Αρ. πρωτ. Γραμματείας 

ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.2.2 

11.2.5.2.2. 

Σύμβαση Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Σύμβασης: 

Ημερ.:. 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής σε 

Διαχειριστή:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


.20... (τόπος/ημερομηνία) 

Ο Συμμετέχων - Δηλών 


Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤ Η Σ Η Σ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΗ Σ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣ Η Σ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΠΟ ΑΠΕ/ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II 
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ΠΡΟΣ: 

ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥ ΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π 

(ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ! ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 4414/2016) - 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΗΛΩΣΗ 


Τμήμα I : Στοιχεία Συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου 

1.1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου: 

Έδρα: 

Διεύθυνση: 

Νομική μορφή : ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.) 
ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

ΓΕΜΗ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-ιή&Π: 

1.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Όνομα Πατρός: 

Τόπος και έτος γεννήσεως: 

Υπηκοότητα: 

Διεύθυνση κατοικίας: 

Αριθμός ταυτότητας ή 

διαβατηρίου: _ 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-τη&ίΙ: 


Τμήμα II : Στοιχεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 


Επωνυμία: 

Θέση Εγκατάστασης: 

Δημοτική Ενότητα / Δήμος: 

Περιφερειακή Ενότητα: 

Περιφέρεια: 

Εγκατεστημένη Ισχύς (Μ\Υ): 

Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ΝΑΙ / ΟΧΙ 

ισχύ: _ 

Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής 
Ν. 4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε ΝΑΙ/ΟΧΙ 
Διαχειριστή: _ 
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Τμήμα III : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (ΙΛοι - ΙΡ) Πιστοποίησης 

Συμμετέχοντος για τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία* 

Ε-τηώΙ: .@. 

Κωδικός γρήστη (1186Γ ΙΡ) : 


Τμήμα IV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 


Ο υπογράφων την παρούσα . κάτοικος ., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό., που εκδόθηκε 

από ., στις ., νόμιμος εκπρόσωπος της . 

ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία.και 

τον διακριτικό τίτλο . (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) δυνάμει της . απόφασης του/ων 

Διαχειριστού/ων αυτής, ιδιοκτήτριας της ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και 
Συμμετέχουσας/οντος στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, δηλώνω σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, 
έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις 
γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 

1. (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ε-τηείΐ), με την οποία η ανωτέρω εταιρεία έχει εγγραφεί 

και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και θα γίνεται 
η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών 
στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α’), καθώς η συμμετοχή στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της 

Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β’) είναι η.@.Ο κωδικός 

χρήστη (ΙΠετ ΠΤ), τον οποίο η ανωτέρω εταιρεία έχει κατά την εγγραφή της στον ηλεκτρονικό τόπο 
διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας είναι ο. 

(β) Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(ΙΠεΓ Π)) και των λοιπών κωδικών, που μου έχουν χορηγηθεί, της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η συμμετοχή, 
εφόσον η ανωτέρω εταιρεία κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά τη διεξαγωγή της 
δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (ΤΓκετ 
Ιϋ) και των λοιπών κωδικών, που της έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και 
αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες που θα υποβληθεί/ουν κατά 
την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από την εταιρεία την ίδια και 
για λογαριασμό της. 

2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης. 

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κ.λπ. τυπικών δικαιολογητικών δεν έχουν 
ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω τηρήσει τους 
όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 


* Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Κωδικός γρήστη (ΙΒογ ΙΡ) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης, που θα συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. 
Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Συμμετέχοντος με 
τη ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 
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απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον αποκλεισμό μου από την 
συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα: 

I. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

II. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μάίόυ 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

III. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

IV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Γ. Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 Ν.3588/2007 ή 
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον 
μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις. 

Δ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή 
αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(ΑΊ01), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις και, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

Ε. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική μου (τους) 
διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με 
τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου (ή του κράτους 
εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). 

ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους 
εγκατάστασής του. 

Η. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους 
εγκατάστασής του. 

Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 
μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλέγεις Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 

3. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 

α) δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της εταιρείας που εκπροσωπώ,, εκτός όσων 
προσκομίσθηκαν και β) ο διαχειριστής παραμένει αυτός που ορίσθηκε από το Καταστατικό της εταιρείας, 
δεν έχει ανακληθεί και οι αρμοδιότητές του για την εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας παραμένουν 
οι ίδιες. 

4. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
(άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ) 

ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / αποτελεί 
το έργο . έχει ενταχθεί στη . [Διαδικασία Ταχείας 
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Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ] και 
ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του σε καθεστώς 
Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω νόμων 
(παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). 


Τμήμα V : Αικαιολογητικά 

Για τη συμμετοχή μου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, υποβάλλω, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, 
τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

Α. 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Α.1. 

11.2.1. 

Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.2. 

11.2.3. 

Απόφαση οργάνου διοίκησης 

Συμμετέχοντος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.3. 

11.2.2. 

Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Τράπεζα:./. 120... 

Α.4. 

11.2.6.1. 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής 

Επιστολής:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1. 

11.2.4.4. 

Κωδικοποιημένο καταστατικό 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Β.2.1 

11.2.4.4 

Φ.Ε.Κ. συστάσεως 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.2.2 

11.2.4.4 

Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ συστάσεως 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3.1 

11.2.4.4 

Φ.Ε.Κ. τροποποιήσεων Καταστατικού 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3.2 

11.2.4.4 

Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
(εταιρικών μεταβολών, περί μη 
λύσης, πτώχευσης, θέση σε 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
διαδικασία συνδιαλλαγής / 
εξυγίανσης κ.λπ.) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.4. 

11.2.4.4 

Αναλυτικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
τρέχουσας εκπροσώπησης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 




Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 

Γ.1 Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισγύ : 
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ΑΙΑ 

Άρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Άοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1.1 

11.2.5.1.1. 

Άδεια Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

I 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία : . 

ΑΔΑ:. 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:. 

Ημερομηνία : . 

ΑΔΑ:. 

Γ.1.1.2 

11.2.5.1.1. 

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός τροποποιήσεων: .... 

Τελευταία τροποποίηση: 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία : . 

Γ.1.1.3 

11.2.5.1.1. 

Βεβαιώσεις περί μεταβολής 
στοιχείων της Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας οι οποίες δεν 
συνεπάγονται τροποποίησή 
της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 

Τελευταία εκδοθείσα 

Βεβαίωση: 

Αρ. πρωτ. Γραμματείας 

ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία : . 

Γ.1.2 

11.2.5.1.2. 

Οριστική Προσφορά 

Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

I 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 

Ημερ.:. 

Γ.1.3 

11.2.5.1.3. 

Αντίγραφο της εγγυητικής 
επιστολής του ν. 4152/2013 ή 
του ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

I 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 

Τράπεζα: . 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:. € 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 

Διαχειριστή: . 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 


Γ.2 Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισγύ : 


ΑΙΑ 

Άρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Άοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1.1 

11.2.5.2.1. 

Άδεια Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

I 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Γ.2.1.2 

11.2.5.2.1. 

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός τροποποιήσεων: .... 

Τελευταία τροποποίηση: 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 
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Γ.2.1.3 

11.2.6.2.1. 

Βεβαιώσεις περί μη 

μεταβολής στοιχείων της 

Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας οι 

οποίες δεν συνεπάγονται 

τροποποίησή της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 

Τελευταία εκδοθείσα 

Βεβαίωση: 

Αρ. πρωτ. Γραμματείας 
ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.2.2 

11.2.6.2.2. 

Σύμβαση Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Σύμβασης: 

Ημερ.:. 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής σε 

Διαχειριστή:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


.20.... {τόπος/ημερομηνία) 

Ο Σημμετέχων - Δηλών 


Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή /Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΛΟΙΠΑ ΝΠ - ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Κ.ΛΠ.) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓ Η Σ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II 
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ΠΡΟΣ: 

ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II 

(ΦΩΤΘΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΛΗΨΗ ΑΛΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ! ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΙΑΛΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΩΤΟ ΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 4414/2016) - 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΗΑΩΣΗ 


Τμήμα I: Στοιχεία Συμμετεχοντος Νομικού Προσώπου 

1.1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου: 

Έδρα: 

Διεύθυνση: 

Νομική μορφή: 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

ΓΕΜΗ: 

Τηλέφωνο / Φαξ: 

Ε-ιώ&Π: 

1.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Όνομα Πατρός: 

Τόπος και έτος γεννήσεως: 

Υπηκοότητα: 

Διεύθυνση κατοικίας: 

Αριθμός ταυτότητας ή 

διαβατηρίου: _ 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-ιώ&Π: 


Τμήμα II : Στοιγεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 

Επωνυμία: 

Θέση Εγκατάστασης: 

Δημοτική Ενότητα / Δήμος: 

Περιφερειακή Ενότητα: 

Περιφέρεια: 

Εγκατεστημένη Ισχύς (Μ\¥): 


Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ΝΑΙ / ΟΧΙ 

ισχύ: _ 

Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής 








































15958 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΒΊ 466/27.04.2018 


Ν. 4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε ΝΑΙ / ΟΧΙ 
Διαχειριστή: _ 


Τιιιίιια III : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (ΙΛογ ΙΡ) Πιστοποίησης 

Συμμετέχοντος για τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία* 

Ε-ιηείΙ: .@. 

Κωδικός χρήστη £ϋβοτ ΙΡ) : 


Τμήμα IV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 


Ο υπογράφων την παρούσα . κάτοικος ., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό., που εκδόθηκε 

από.. στις., νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου 

.δικαίου με την επωνυμία.και τον διακριτικό 

τίτλο.δυνάμει της.απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του/ων Διαχειριστού/ων 

αυτού ή., ιδιοκτήτη της ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και Συμμετέχουσας/οντος 

στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων 
προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 
4414/2016) της ΡΑΕ, δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, έχοντας πλήρη γνώση των 
συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων 
δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 

1. (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ε-πιείΐ), με την οποία το ανωτέρω νομικό πρόσωπο έχει 

εγγραφεί και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και 
θα γίνεται η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς η συμμετοχή 
στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της 

Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β'), είναι η.@.Ο κωδικός 

χρήστη (Ηκετ Ιϋ), τον οποίο το ανωτέρω νομικό πρόσωπο έχει, κατά την εγγραφή του στον 
ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, είναι ο. 

(β) Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(υεετ ΙΕ)) και των λοιπών κωδικών, που έχουν χορηγηθεί στο ανωτέρω νομικό πρόσωπο της Αίτησης 
Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') 
και η συμμετοχή, εφόσον το ανωτέρω νομικό πρόσωπο κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα 
στην Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη 
φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά τη διεξαγωγή της 
δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (υεεί' 
Ιϋ) και των λοιπών κωδικών που του έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και 
αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες που θα υποβληθεί/ουν κατά 
την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από το ανωτέρω νομικό 
πρόσωπο το ίδιο και για λογαριασμό του. 

2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης. 

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κ.λπ. τυπικών δικαιολογητικών δεν έχουν 
ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω τηρήσει τους 


* Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Κωδικός χρήστη ΙΙΛογ ΙΡ) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης, που θα συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. 
Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Συμμετέχοντος με 
τη ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 
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όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον αποκλεισμό μου από την 
συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα: 

I. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

II. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μάίόυ 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

III. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

IV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Γ. ( κατά περίπτωση ) Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 
Ν.3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από 
τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί 
εναντίον μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Δ. ( κατά περίπτωση ) Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης, παύσης, 
ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(ΑΊ01), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις και, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

Ε. ( κατά περίπτωση ) Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ 
καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία 
και δόλια χρεωκοπία ιιε τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου 
(ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). 

ΣΤ. ( κατά περίπτωση ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και 
τιμωρηθεί πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. ( κατά περίπτωση ) Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της 
Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής του. 

Η. ( κατά περίπτωση) Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας 
ή/και του κράτους εγκατάστασής του. 

Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 
μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλέγεις Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 

3. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 

- α) δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στην ιδρυτική πράξη και στο Καταστατικό του νομικού προσώπου 
που εκπροσωπώ, εκτός όσων προσκομίσθηκαν και β) ο διαχειριστής/τα όργανα διοίκησης παραμένει/ουν 
αυτός/οι που ορίσθηκε/αν από την ιδρυτική πράξη και Καταστατικό του νομικού προσώπου, δεν έχει 
ανακληθεί και οι αρμοδιότητές του/ους για την εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας παραμένουν οι 
ίδιες (γ) Η σύνθεση του Δ.Σ., η συγκρότησή του σε σώμα και οι αρμοδιότητες και εξουσίες των 
εκπροσώπων της εταιρείας που εκπροσωπώ είναι πράγματι αυτές που αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό 
(αριθμός και ημερομηνία.) όπως δημοσιεύτηκε. 
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4. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
(άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ) 

ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / αποτελεί 

το έργο . έχει ενταχθεί στη . [Διαδικασία Ταχείας 

Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3 775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010] και 
ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του σε καθεστώς 
Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω νόμων 
(παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). 


Τμήμα V : Δικαιολογητικά 

Για τη συμμετοχή μου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, υποβάλλω, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, 
τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

Α. 


Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Α.1. 

11.2.1 

Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.2 

11.2.3 

Απόφαση οργάνου διοίκησης 

Συμμετέχ,οντος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.3 

11.2.2 

Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Τράπεζα:./. 120... 

Α.4 

11.2.6.1 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής 

Επιστολής:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 


Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1 

11.2.4.5. 

Ιδρυτική Πράξη (Νόμοι, Π.Δ., 
Αποφάσεις) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.2 

11.2.4.5 

Τροποποιήσεις Ιδρυτικής Πράξης 
κ.λπ. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3 

11.2.4.5 

Κωδικοποιημένο καταστατικό 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.4 

11.2.4.5 

Απόφαση εκλογής / συγκρότησης 
Οργάνου Διοίκησης, Διοικητικού 
Συμβουλίου κ.λπ. - εκπροσώπησης 
κ.λπ. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.5 

11.2.4.5 

Βεβαιώσεις αρμόδιου κατά τόπου 
Πρωτοδικείου έδρας νομικού 

προσώπου ή άλλης Διοικητικής Αρχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 




Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίτττωση) 

Γ.1 Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ : 
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Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1.1 

11.2.5.1.1. 

Άδεια Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Γ.1.1.2 

11.2.5.1.1. 

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός τροποποιήσεων: .... 

Τελευταία τροποποίηση: 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.1.1.3 

11.2.5.1.1. 

Βεβαιώσεις περί μεταβολής 
στοιχείων της Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας οι οποίες δεν 
συνεπάγονται τροποποίησή 
της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 

Τελευταία εκδοθείσα 

Βεβαίωση: 

Αρ. πρωτ. Γραμματείας 

ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.1.2 

11.2.5.1.2. 

Οριστική Προσφορά 

Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 

Ημερ.:. 

Γ.1.3 

11.2.5.1.3. 

Αντίγραφο της εγγυητικής 
επιστολής του ν. 4152/2013 ή 
του ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 

Τράπεζα: . 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό: .€ 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 

Διαχειριστή: . 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 


Γ.2 Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισγύ: 


Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1.1 

11.2.5.2.1. 

Άδεια Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Γ.2.1.2 

11.2.5.2.1. 

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός τροποποιήσεων: .... 

Τελευταία τροποποίηση: 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.2.1.3 

11.2.5.2.1. 

Βεβαιώσεις περί μεταβολής 
στοιχείων της Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, οι οποίες δεν 
συνεπάγονται τροποποίησή 
της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 

Τελευταία εκδοθείσα 

Βεβαίωση: 

Αρ. πρωτ. Γραμματείας 

ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.2.2 

11.2.5.2.2. 

Σύμβαση Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Σύμβασης: 

Ημερ.:. 
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Αρ. Εγγυητικής Επιστολής σε 

Διαχειριστή:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


.20... (τόπος/ημερομηνία ) 

Ο Συμμετέχων - Δηλών 


Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙ ΚΗ Σ Η Σ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

(άρθρου 11.2.3 της Προκήρυξης) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΒΊ 466/27.04.2018 


Θέμα: Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας/του νομικού προσώπου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία 
υποβολής προσφορών για την επιλογή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης 
με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ - Ορισμός Εκπροσώπου - 
Ορισμός Αντικλήτου κ.λπ.. 

( σε περίπτωση ΑΕ ) Το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση αναφορικά με την ανωτέρω 

Ανταγωνιστική Διαδικασία και έχοντας λάβει γνώση των όρων της από.20... Προκήρυξης για την 

επιλογή κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων 
προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) 
της ΡΑΕ και των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους αποδέχεται στο σύνολό τους, ομόφωνα αποφασίζει 
και εγκρίνει: 

ή 

( σε περίπτωση ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ ) Ο παριστάμενος/παριστάμενοι Διαχειριστές εισέρχεται/ονται στη 
συζήτηση αναφορικά με την ανωτέρω Ανταγωνιστική Διαδικασία και έχοντας λάβει γνώση των όρων της 

από .20... Προκήρυξης για την επιλογή, κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής 

προσφορών, φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της 
Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ και των όρων της Προκήρυξης, τους 
οποίους αποδέχεται/ονται στο σύνολό τους, ομόφωνα αποφασίζει/ουν και εγκρίνει/ουν: 

ή 

( σε περίπτωση άλλου νομικοί) προσώπου, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ κ.λπ. ) Ο παριστάμενος/παριστάμενοι Διαχειριστές 

ή Το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι . που αποτελούν το όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου 

εισέρχεται/ονται στη συζήτηση αναφορικά με την ανωτέρω Ανταγωνιστική Διαδικασία και έχοντας λάβει 

γνώση των όρων της από .20... Προκήρυξης για την επιλογή, κατόπιν της Ανταγωνιστικής 

Διαδικασίας υποβολής προσφορών, φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης 
με τη μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ και των όρων της 
Προκήρυξης, τους οποίους αποδέχεται/ονται στο σύνολό τους, ομόφωνα αποφασίζει/ουν και εγκρίνει/ουν: 

(α) τη συμμετοχή της εταιρείας / του νομικού προσώπου, η/το οποία/ο είναι κάτοχος φωτοβολτάίκής 

εγκατάστασης, ισχύος (ή εγκατεστημένης ισχύος) .ΜΥΥ, που βρίσκεται (ή που πρόκειται να 

εγκατασταθεί και αναπτυχθεί) στη θέση . της Δημοτικής Ενότητας .του Δήμου 

. της Περιφερειακής Ενότητας . της Περιφέρειας ., με την υποβολή 

Αίτησης Συμμετοχής - Υπεύθυνης Δήλωσης και δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας (Στάδιο Α') και τη συμμετοχή, εφόσον κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην 
ανωτέρω Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική δημοπρασία μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη 
δεύτερη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και την υποβολή προσφοράς/ών κατά τη 
διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Προκήρυξη, 

(β) ορίζει τον/την 

Επώνυμο: . 

Όνομα: . 

Πατρώνυμο: . 

Κάτοικο: . 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: . 

Κινητό: . 

Ρεχ: . 

Ε-πιείΙ: . 

με ΑΔΤ., Α.Τ., Ημ. Έκδοσης: . 

νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας / του νομικού προσώπου και παρέχει σε αυτόν την εξουσιοδότηση: 
(α) να υπογράψει τη σχετική Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση και υποβάλλει το σχετικό φάκελο 
κ.λπ. για λογαριασμό της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Προκήρυξη, και (β) υπογράψει για 
λογαριασμό της εταιρείας/του νομικού προσώπου όλα τα σχετικά με την ανωτέρω ανταγωνιστική 
διαδικασία έγγραφα, δικαιολογητικά, δηλώσεις καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα απαιτηθούν για τη 
συμμετοχή της εταιρείας/ του νομικού προσώπου στην υπόψη ανταγωνιστική διαδικασία όπως επίσης και 
οποιοδήποτε σχετικό με την ανταγωνιστική διαδικασία έγγραφο, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτηθεί 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. 

(γ) ορίζει ως αντίκλητο της εταιρείας/νομικού προσώπου τον/την 
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Επώνυμο: . 

Όνομα: . 

Πατρώνυμο: . 

Κάτοικο: . 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: . 

Κινητό: . 

Ρπχ: . 

Ε-τηπίΙ: . 

με ΑΔΤ., Α.Τ., Ημ. Έκδοσης: . 

Επίσης ομόφωνα αποφασίζει/ουν και εγκρίνει/ουν και δηλώνει/ουν ότι: 

(α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ε-τηπίΐ), με την οποία η εταιρεία/το νομικό πρόσωπο έχει 
εγγραφεί και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και 
θα γίνεται η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α’), καθώς και η 
συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη 
φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β’) είναι η 

.@.Τον κωδικό χρήστη (ΙΙκοτ ΙΌ) . , τον 

οποίο η ανωτέρω εταιρεία/νομικό πρόσωπο έχει λάβει κατά την εγγραφή της/του στον ηλεκτρονικό 
τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, όσον αφορά την ανωτέρω φωτοβολταϊκή 
εγκατάσταση, χειρίζεται ο/η . 

(β) Η υποβολή, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (Ηδετ 
ΙΌ) και των λοιπών κωδικών που έχουν χορηγηθεί στη εταιρεία/στο νομικό πρόσωπο, της Αίτησης 
Συμμετοχής και των Δικαιολογητικών Συμμετοχής στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας (Στάδιο Α’) και η συμμετοχή, εφόσον η εταιρεία/ το νομικό πρόσωπο κληθεί να 
συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β’) και η 
υποβολή προσφορών κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με τη 
χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (ιΐδετ ΙΌ) και των λοιπών κωδικών που της/του έχουν χορηγηθεί 
είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και αναγνωρίζει/ουν από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία και την/ις προσφορά/ες που θα υποβληθεί/ουν κατά την Ηλεκτρονική 
Δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από την εταιρεία/το νομικό πρόσωπο την 
ίδια/το ίδιο και για λογαριασμό της/του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ Ε ΠΙ ΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II 

(Άρθρου 11.2.6.1 Προκήρυξης) 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 


(τόπος-η μερο μη νί α) 


ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. 


Προς: ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ [«ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» («ΛΑΓΗΕ Α.Ε.») / «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε.»] 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 143 ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (ΦΕΚΑ’ 179) 


ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ.ΓΙΑ ΕΥΡΩ 


Με την παρούσα εγγυόμαστε έναντι σας άνευ όρων, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι έναντι σας 
ως πρωτοφειλέτες και εις ολόκληρον, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διζήσεως, καθώς και από κάθε 
δικαίωμα που προβλέπεται στα άρθρα 851-853, 855, 862-864 και 866-868 του Αστικού Κώδικα, υπέρ 


της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) με την επωνυμία 

., (.) με ΑΦΜ 


.(και ΑΡΜΑΕ., ΓΕΜΗ.) (εφεξής η Εταιρεία), και μέχρι του 

ποσού των: ΕΥΡΩ . (ΕΥΡΩ . 

.), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, για την 

εξασφάλιση της συμμετοχής της παραπάνω Εταιρείας (ή του φυσικού προσώπου) στην κατωτέρω 
Ανταγωνιστική Διαδικασία που διεξάγει η ΡΑΕ και τη διασφάλιση της καλής και αποτελεσματικής 
διεξαγωγής της και για την ακριβή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση από την παραπάνω Εταιρεία (ή φυσικό 
πρόσωπο) της υποχρεώσεώς της/του για ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική 

λειτουργία) κατά περίπτωση του σταθμού παραγωγής από φωτοβολταϊκά της., 

που βρίσκεται στη θέση.της Δημοτικής Ενότητας. του Δήμου.της Περιφερειακής 

Ενότητας.της Περιφέρειας., (αναγράφεται το όνομα και λοιπές λεπτομέρειες που 

προσδιορίζουν επακριβώς το σταθμό παραγωγής) εγκατεστημένης ισχύος.Μ\¥ εφόσον επιλεγεί 

μέσω της κατωτέρω Ανταγωνιστικής Διαδικασίας που διεξάγει η ΡΑΕ προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης 
με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης εντός .... (...) μηνών από την έκδοση της σχετικής απόφασης και 
την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας που έχει προκηρύξει η 

ΡΑΕ με την υπ' αριθμόν./2018 απόφασή της (ΦΕΚ., ΑΔΑ: .) και τη σχετική 

Προκήρυξη κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4414/2016 και στους όρους της 
ανωτέρω Προκήρυξης. 

Εάν μας γνωστοποιήσετε, ότι η Εταιρεία (ή φυσικό πρόσωπο) παρέβη την παραπάνω υποχρέωσή της, σας 
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε, άμα τη λήψει της 
πρώτης έγγραφης ζήτησής σας περί κατάπτωσης και χωρίς να εξετάσουμε ή να επαληθεύσουμε το βάσιμο 
της απαίτησής σας ή να υποβάλουμε οποιαδήποτε αντίρρηση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, το ποσό 
της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε απαίτηση, επιβάρυνση ή 
παρακράτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την 
πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους της Εταιρείας (ή φυσικού 
προσώπου) και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, αντίρρηση, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή 
της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) ή οποιουδήποτε τρίτου σε διαιτησία ή σε οποιοδήποτε αρμόδιο 
δικαστήριο. 

Η παρούσα εγγυητική επιστολή λήγει [(επιλέγεται μία από τις κάτωθι περιπτώσεις, ανάλογα με το εάν η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής χρησιμοποιείται έως και την ενεργοποίηση του έργου για την τήρηση του 
κανόνα 4% ή όχι) 

-στις 05.10.2018. 

-σε ... (...) μήνες μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης και την οριστική κατακύρωση του 
αποτελέσματος της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας που έχει προκηρύξει η ΡΑΕ. Σε περίπτωση παράτασης 
με απόφαση της ΡΑΕ της ανωτέρω προθεσμίας των ... (...) μηνών για την ενεργοποίηση της σύνδεσης της 
ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, η διάρκεια της παρούσας εγγυητικής επιστολής παρατείνεται 
αυτομάτως κατά το διάστημα της χορηγηθείσας παράτασης. Εάν πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση της 
σύνδεσης του ανωτέρω σταθμού εντός της ανωτέρω προθεσμίας των ...(...) μηνών ή της τυχόν παράτασής 
της κατά τα ανωτέρω το σώμα της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να μας επιστραφεί.] 

Το σώμα της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να μας επιστραφεί εάν η Εταιρεία (ή το φυσικό πρόσωπο) 
δεν επιλεγεί μέσω της υπόψη Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, που διεξάγει η ΡΑΕ προς ένταξη σε καθεστώς 
στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης. Άλλως η ανωτέρω εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ 
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του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του Διασυνδεδεμένου 
Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), εάν δεν 
ανανεωθεί τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της [(το ακόλουθο εδάφιο 
συμπληρώνεται εφόσον η εγγυητική επιστολή χρησιμοποιείται για την τήρηση του κανόνα 4%) ή εάν εντός 
της ανωτέρω προθεσμίας των ... (...) μηνών ή της τυχόν παράτασής της κατά τα ανωτέρω δεν έχει 
ενεργοποιηθεί η σύνδεση του ανωτέρω σταθμού] ή αν η Εταιρεία (ή το φυσικό πρόσωπο) δεν εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 και στο άρθρο 16 της παρούσας Προκήρυξης και δεν 
προσκομίσει στη ΡΑΕ τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται στα άρθρα αυτά εντός των 
προβλεπόμενων προθεσμιών. 

[(η επόμενη παράγραφος συμπληρώνεται εφόσον η εγγυητική επιστολή χρησιμοποιείται για την τήρηση του 
κανόνα 4%) Η παρούσα εγγυητική επιστολή καταπίπτει επίσης (α) κατά ποσοστό ίσο με την μείωση ισχύος 
της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (σταθμού), εφόσον η μείωση αυτή κυμαίνεται μεταξύ ποσοστού 10% - 
50% της ισχύος με την οποία ο ανωτέρω σταθμός συμμετείχε στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και (β) στο 
σύνολό της εφόσον η μείωση ισχύος της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (σταθμού) είναι πάνω από το 
πενήντα τις εκατό (50%) της ισχύος με την οποία ο ανωτέρω σταθμός συμμετείχε στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16.2. της Προκήρυξης. Με την καταβολή από την Τράπεζα 
οποιουδήποτε ποσού συνεπεία οποιαδήποτε μερικής κατάπτωσης της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, 
μειώνεται αντίστοιχα το ποσό της παρούσας.] 

Η υποχρέωσή μας δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και δε θεωρείται ότι 
απαλλαχτήκαμε αυτής λόγω οποιασδήποτε πράξης, παράλειψης ή γεγονότος το οποίο, ελλείψει της 
παρούσας διάταξης, θα ήταν δυνατό να οδηγήσει στην ελευθέρωσή μας από τις υποχρεώσεις μας που 
απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, εν όλω ή εν μέρει, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, και ανεξάρτητα 
από το αν έχουμε ή έχετε λάβει γνώση των ακολούθων: α. πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, λύση και 
θέση σε εκκαθάριση σε περίπτωση Εταιρείας, διαδικασία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης, β. οποιαδήποτε 
παράταση, παραίτηση ή ευκολία δοθεί υπέρ της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου, γ. ύπαρξη δικαιώματος 
συμψηφισμού ή επισχέσεως ερειδόμενου σε οποιασδήποτε φύσεως απαίτηση της Εταιρείας (ή του φυσικού 
προσώπου) ή τρίτου εναντίον σας. 

Η παρούσα εγγύηση και όλα τα σχετικά με αυτήν ζητήματα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και με την 
παρούσα η Τράπεζά μας αποδέχεται ανέκκλητα την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. Σημειώστε 
παρακαλούμε, ότι το συνολικό ποσό των Εγγυητικών Επιστολών, που χορήγησε η Τράπεζά μας και είναι 
σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας δεν υπερβαίνει το καθορισμένο από την ισχύουσα 
νομοθεσία για την Τράπεζά μας όριο. 

Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα εγγύηση υπεγράφη την. 


ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II 

(Άρθρου 11.2.6.2 Προκήρυξης) 
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.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 


(τόπος-ημερομηνία) 


ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. 


Προς: ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ [«ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» («ΛΑΓΗΕ Α.Ε.») / «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε.»] 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 143 ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179) 


ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ.ΓΙΑ ΕΥΡΩ 


Με την παρούσα εγγυόμαστε έναντι σας άνευ όρων, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι έναντι σας 
ως πρωτοφειλέτες και εις ολόκληρον, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διζήσεως, καθώς και από κάθε 
δικαίωμα που προβλέπεται στα άρθρα 851-853, 855, 862-864 και 866-868 του Αστικού Κώδικα, υπέρ 


της 

Εταιρείας 

(ή 

φυσικού 

προσώπου) 

με 

την 

επωνυμία 





. (. 



...) με ΑΦΜ 


.(και ΑΡΜΑΕ., ΓΕΜΗ.) (εφεξής η Εταιρεία), και μέχρι του 

ποσού των: ΕΥΡΩ . (ΕΥΡΩ . 


.), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, για την 

ακριβή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση από την παραπάνω Εταιρεία (ή φυσικό πρόσωπο) της υποχρεώσεώς 
της/του για ενεργοποίηση της σύνδεσης κατά περίπτωση του σταθμού παραγωγής από φωτοβολταϊκά της 

., που βρίσκεται στη θέση.της Δημοτικής Ενότητας. του Δήμου 

.της Περιφερειακής Ενότητας.της Περιφέρειας., ( αναγράφεται το όνομα 

και λοιπές λεπτομέρειες που προσδιορίζουν επακριβώς τον σταθμό παραγωγής) εγκατεστημένης ισχύος 

.ΜΔ¥ που έχει επιλεγεί μέσω της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας που έχει διεξάγει η ΡΑΕ σύμφωνα 

με την υπ' αριθμόν . 120... απόφασή της (ΦΕΚ ., ΑΔΑ: .) και τη σχετική 

Προκήρυξη προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης εντός ...(...) μηνών 

από την έκδοση της υπ' αριθμόν . απόφασης της ΡΑΕ και την οριστική κατακύρωση του 

αποτελέσματος της ανωτέρω Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του 
άρθρου 7 του Ν. 4414/2016, στους όρους της ανωτέρω Προκήρυξης και στις ανωτέρω αποφάσεις της ΡΑΕ. 
Εάν μας γνωστοποιήσετε, ότι η Εταιρεία (ή φυσικό πρόσωπο) παρέβη την παραπάνω υποχρέωσή της, σας 
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε, άμα τη λήψει της 
πρώτης έγγραφης ζήτησής σας περί κατάπτωσης και χωρίς να εξετάσουμε ή να επαληθεύσουμε το βάσιμο 
της απαίτησής σας ή να υποβάλουμε οποιαδήποτε αντίρρηση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, το ποσό 
της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε απαίτηση, επιβάρυνση ή 
παρακράτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την 
πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους της Εταιρείας (ή φυσικού 
προσώπου) και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, αντίρρηση, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή 
της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) ή οποιουδήποτε τρίτου σε διαιτησία ή σε οποιοδήποτε αρμόδιο 
δικαστήριο. 

Η παρούσα εγγυητική επιστολή λήγει ... (...) μήνες μετά την έκδοση της ανωτέρω.απόφασης της 

ΡΑΕ και την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, ήτοι την 

. Σε περίπτωση παράτασης με απόφαση της ΡΑΕ της ανωτέρω προθεσμίας των ... (..) 

μηνών για την ενεργοποίηση της σύνδεσης της ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, η διάρκεια της 
παρούσας εγγυητικής επιστολής παρατείνεται αυτομάτως κατά το διάστημα της χορηγηθείσας παράτασης. 
Εάν πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση της σύνδεσης του ανωτέρω σταθμού εντός της ανωτέρω προθεσμίας 
των ... (...) μηνών ή της τυχόν παράτασής της κατά τα ανωτέρω, το σώμα της εγγυητικής επιστολής θα 
πρέπει να μας επιστραφεί. Άλλως η ανωτέρω εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Υπολογαριασμού 
Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου 
του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), εάν εντός της ανωτέρω προθεσμίας 
των ... μηνών ή της τυχόν παράτασής της κατά τα ανωτέρω δεν έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεση του ανωτέρω 
σταθμού ή αν η Εταιρεία (ή το φυσικό πρόσωπο) δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που ορίζονται στο 
άρθρο 11 και στο άρθρο 16 της ανωτέρω Προκήρυξης. Η παρούσα εγγυητική επιστολή καταπίπτει επίσης 
(α) κατά ποσοστό ίσο με την μείωση ισχύος της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (σταθμού), εφόσον η 
μείωση αυτή κυμαίνεται μεταξύ ποσοστού 10% - 50% της ισχύος με την οποία ο ανωτέρω σταθμός 
συμμετείχε στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και (β) στο σύνολό της εφόσον η μείωση ισχύος της 
φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (σταθμού) είναι πάνω από το πενήντα τις εκατό (50%) της ισχύος με την 
οποία ο ανωτέρω σταθμός συμμετείχε στην Ανταγωνιστική Διαδικασία, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
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16.2. της Προκήρυξης. Με την καταβολή από την Τράπεζα οποιουδήποτε ποσού συνεπεία οποιαδήποτε 
μερικής κατάπτιοσης της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, μειώνεται αντίστοιχα το ποσό της παρούσας. 
Η υποχρέωσή μας δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και δεν θεωρείται ότι 
απαλλαχτήκαμε αυτής λόγω οποιασδήποτε πράξης, παράλειψης ή γεγονότος το οποίο, ελλείψει της 
παρούσας διάταξης, θα ήταν δυνατό να οδηγήσει στην ελευθέρωσή μας από τις υποχρεώσεις μας που 
απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, εν όλω ή εν μέρει, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, και ανεξάρτητα 
από το αν έχουμε ή έχετε λάβει γνώση των ακολούθων: α. πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, λύση και 
θέση σε εκκαθάριση σε περίπτωση Εταιρείας, διαδικασία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης, β. οποιαδήποτε 
παράταση, παραίτηση ή ευκολία δοθεί υπέρ της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου, γ. ύπαρξη δικαιώματος 
συμψηφισμού ή επισχέσεως ερειδόμενου σε οποιασδήποτε φύσεως απαίτηση της Εταιρείας (ή του φυσικού 
προσώπου) ή τρίτου εναντίον σας. 

Η παρούσα εγγύηση και όλα τα σχετικά με αυτήν ζητήματα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και με την 
παρούσα η Τράπεζά μας αποδέχεται ανέκκλητα την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. Σημειώστε 
παρακαλούμε, ότι το συνολικό ποσό των Εγγυητικών Επιστολών, που χορήγησε η Τράπεζά μας και είναι 
σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας δεν υπερβαίνει το καθορισμένο από την ισχύουσα 
νομοθεσία για την Τράπεζά μας όριο. 

Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα εγγύηση υπεγράφη την. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο υπογράφων την παρούσα . κάτοικος., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό., που εκδόθηκε 

από ., στις ., ιδιοκτήτης ανωτέρω Φωτοβολταϊκής 

Εγκατάστασης και Συμμετέχων στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, 
έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις 
γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 

“Σήμερα, .20..., παρέλαβα από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την από ... υπ’ αριθμ. ... 

Εγγυητική Επιστολή για λογαριασμό της εταιρείας «...», η οποία κατατέθηκε στη ΡΑΕ στο πλαίσιο της 

από ./..../.... υπ’ αριθμ. [ΧΧ/20...] Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών (ΦΕΚ 

..../.) από την ως άνω εταιρεία για την εγκατάσταση ΑΠΕ ισχύος .... ΜΥ¥ στη θέση «...», Δ. ..., Π.Ε. 

., ως μη επιλεγείσα Συμμετέχουσα στην εν λόγω Ανταγωνιστική Διαδικασία / και αντικατάσταση 

αυτής για την τήρηση του κανόνα 4% με την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, και δηλώνω ότι 
ουδεμία άλλη αξίωση έχω”. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ 


Ο υπογράφων την παρούσα.κάτοικος., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό., που εκδόθηκε 

από ., στις ., ιδιοκτήτης ανωτέρω Φωτοβολταϊκής 

Εγκατάστασης και Συμμετέχων στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, 
έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις 
γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 

“Σήμερα, .20..., παρέλαβα από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την από ... υπ’ αριθμ. ... 

Εγγυητική Επιστολή για λογαριασμό της εταιρείας «...», η οποία κατατέθηκε στη ΡΑΕ στο πλαίσιο της 

από ..../.../... υπ’ αριθμ.[Χ/20...] Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών (ΦΕΚ ..../.) 

από την ως άνω εταιρεία, ως επιλεγείσα Συμμετέχουσα στην εν λόγω Ανταγωνιστική Διαδικασία, η οποία 

έχει θέσει την εγκατάσταση ΑΠΕ ισχύος .... VIΥΥ στη θέση «...», Δ. ..., Π.Ε.σε δοκιμαστική / 

κανονική λειτουργία, και δηλώνω ότι ουδεμία άλλη αξίωση έχω”. 
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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Προκήρυξη 3/2018 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ 

ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (Άρθρο 7ΤΟΥ Ν. 4414/2016) 

ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΙΣΧΥΟΣ 300 Μνν 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 

ΑΙΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3 ΜΜ 
< Ρ <50 Μνν 

1 ννίΝϋ 

Περιεχόμενα 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Άρθρο 1: Εισαγωγή 

Άρθρο 2: Αρχή διενέργειας Ανταγωνιστικής Διαδικα¬ 
σίας-Δημοσίευση Προκήρυξης - Παροχή διευκρινίσεων 
Άρθρο 3: Ορισμοί 

Άρθρο 4: Γλώσσα διαδικασίας - Επικύρωση εγγράφων 
Άρθρο 5: Επικοινωνία 

Άρθρο 6: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στην Ανταγω¬ 
νιστική Διαδικασία 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Άρθρο 7: Δικαίωμα συμμετοχής στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία - Προϋποθέσεις 
συμμετοχής 

Άρθρο 8: Τέλος Συμμετοχής 
Άρθρο 9: Λόγοι αποκλεισμού Συμμετεχόντων 
Αρθρο 10: Διαδικασία Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
Υποβολής Προσφορών 

Άρθρο 11: Στάδιο Α'Ανταγωνιστικής Διαδικασίας - Δι- 
καιολογητικά συμμετοχής - Διαδικασία και περιεχόμενο 
Άρθρο 12: Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής - 
Απόφαση ΡΑΕ 

Άρθρο 13: Ενστάσεις κατά το Α'Στάδιο της Ανταγωνι¬ 
στικής Διαδικασίας 

Άρθρο 14: Στάδιο Β'Ανταγωνιστικής Διαδικασίας - 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία - Δικαιούμενοι Συμμετοχής - 
Διαδικασία - Όροι 

Άρθρο 15: Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
Άρθρο 16: Υλοποίηση των εγκαταστάσεων, που εντά¬ 
χθηκαν σε καθεστώς στήριξης μετη μορφή Λειτουργικής 
Ενίσχυσης 

Άρθρο 17: Ρήτρες - Κυρώσεις για την καλή εκτέλεση 
του έργου 

Άρθρο 18: Ματαίωση - Αναβολή της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας 

Άρθρο 19: Δημοσίευση της Προκήρυξης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Άρθρο 1: 

Εισαγωγή 


1.1. Με το ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α' 149/09.08.2016, εφεξής 
και «Νόμος») καθορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο στήριξης 
με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (εφεξής «ΑΠΕ») και συμπαραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης (εφεξής «ΣΗ- 
ΘΥΑ»).Το νέο καθεστώς αποτελεί μετάβαση από το μέχρι 
προσφάτως ισχύον σύστημα αποζημίωσης με σταθερές 
εγγυημένες τιμές, σε ένα νέο μηχανισμό ενίσχυσης της 
λειτουργίας των μονάδων, ο οποίος προβλέπει τη συμμε¬ 
τοχή των μονάδων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δί¬ 
νοντας τους παράλληλα μία προσαύξηση τιμής, επιπλέον 
αυτής που διαμορφώνεται στη χονδρεμπορική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας. Το νέο καθεστώς είναι σύμφωνο 
με τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύ¬ 
σεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας 
(2014-2020), Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης 2014/0 200/01)». 

1.2. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου, 
από την 1 η Ιανουάριου 2017 τίθεται σε ισχύ καθεστώς 
στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους 
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 
και ΣΗΟΥΑ μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβο¬ 
λής προσφορών. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, εκ- 
δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, 
το Δεκέμβριο του έτους 2017 η υπ'αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/ 
οικ. 184573 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΦΕΚ Β'4488/19.12.2017) με θέμα «Καθορι¬ 
σμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παρα¬ 
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 
που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή 
Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής δια¬ 
δικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρισμός των 
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως 
τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και καθορισμός μεθοδολο¬ 
γίας και διαδικασίας επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, 
στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση 
ενεργού διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, 
με βάση την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016», η 
οποία τροποποιήθηκε μετην υπ'αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 
172858/22.03.2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο¬ 
ντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1263/10.04.2018). 

1.3. Εν συνεχεία, δυνάμει των παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 
του ν. 4414/2016 εκδόθηκε η υπ'αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/ΦΙ/οικ. 
172859/22.03.2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλ¬ 
λοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1267/10.04.2018) με θέμα: 
«Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή 
και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει¬ 
ας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω 
ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για 
τα έτη 2018,2019 και 2020, ελάχιστου αριθμού ανταγω¬ 
νιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος, 
ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς για κάθε 
ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και 
τέλους συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υπο¬ 
βολής προσφορών, με βάση τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 
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7 του ν. 4414/2016». 

1.4. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016: «Η ανταγωνιστική διαδικασία υπο¬ 
βολής προσφορών, προκηρύσσεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., στην οποία καθορίζονται τα κριτήρια συμμετοχής και 
αξιολόγησης, οι γεωγραφικοί ή άλλοι χωροταξικοί περιορισμοί, ο χρονικός ορίζοντας κατασκευής και λειτουργίας 
των επιλεγέντων σταθμών, στοιχεία για τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές, τυχόν ρήτρες, τυχόν μείωση της 
Τ.Α. που προκύπτει στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 
σε ένα Μ.Δ.Ν. μετά τη διασύνδεσή του με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και κάθε 
άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας. Για τη διενέργεια και την κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων των ανταγωνιστικών διαδικασιών αρμόδια είναι η Ρ.Α.Ε.». 

1.5. Στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4414/2016 και ειδικότερα βάσει της ως άνω παρ. 5 του άρθρου 7 αυτού, 
η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (εφεξής «ΡΑΕ) προκηρύσσει με την παρούσα Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής 
προσφορών (εφεξής και «Ανταγωνιστική Διαδικασία») για την επιλογή αιολικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε 
καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύμφωνα καταρχήν με τους κάτωθι όρους και προϋπο¬ 
θέσεις, όπως αυτοί αποτυπώνονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 1. 

Α. Στην Ανταγωνιστική Διαδικασία συμμετέχουν έργα αιολικών εγκαταστάσεων μέγιστης ισχύος παραγωγής 
μεγαλύτερης των τριών (3) Μ\Ν και μικρότερης ή ίσης των πενήντα (50) Μ\Λ/ (3Μνν < Ρ ΜΝ0 < 50 Μ\Ν - Κατηγορία III). 

Η ακριβής δημοπρατούμενη ισχύς θα οριστικοποιηθεί με απόφαση της ΡΑΕ, μετά την ολοκλήρωση του Α'Σταδίου 
της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας Προκήρυξης και πριν τη 
διενέργεια της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας (Β'Στάδιο). 

Β. Η μέγιστη δημοπρατούμενη ισχύς καθορίζεται στα 300 Μ\Ν. 

Γ. Η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας καθορίζεται 
στα 90 €/Μ\Λ/Γι, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/ΦΙ/οικ. 172859/22.03.2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλ¬ 
λοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1267/10.04.2018). 

Δ. Στην Ανταγωνιστική Διαδικασία δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα ειδι¬ 
κότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας Προκήρυξης. 

Ε. Προϋπόθεση συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών είναι η ύπαρξη Σύμβασης 
Σύνδεσης σε ισχύ ή Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σε ισχύ. 

ΣΤ. Προϋπόθεση συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών αποτελεί η καταβολή τέλους 
συμμετοχής για κάθε Συμμετέχοντα (ανά εγκατάσταση ΑΠΕ), καθώς και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, όπως 
ορίζονται στον Πίνακα 1. 

Ζ. Για τις εγκαταστάσεις των έργων ΑΠΕ, που θα επιλεγούν μέσω της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, η ενεργοποίηση 
της σύνδεσης πρέπει να λάβει χώρα εντός ορισμένης προθεσμίας από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσμα¬ 
τος της διαδικασίας, όπως ορίζεται στον Πίνακα 1. Οι προθεσμίες αυτές αναστέλλονται σε περίπτωση που μετά 
την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υπάρξει αναστολή με δικαστική 
απόφαση της ισχύος οποιοσδήποτε άδειας απαιτούμενης στο πλαίσιο της κατά νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας 
για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου. Στην περίπτωση αυτή, οι ανωτέρω προθεσμίες παρατείνονται, για όσο διάστημα 
διαρκεί η αναστολή αυτή. 

Σε περίπτωση που η ενεργοποίηση της σύνδεσηςτων εγκαταστάσεων, που θα επιλεγούν μέσω της Ανταγωνιστι¬ 
κής Διαδικασίας, δεν επιτευχθεί εντός των οριζομένων στον Πίνακα 1 προθεσμιών, λαμβανομένων υπόψη των ως 
άνω προβλέψεων της παρούσας Προκήρυξης για αναστολή τους μετά από δικαστική απόφαση, ακολουθούνται οι 
διαδικασίες και επιβάλλονται οι κυρώσεις που περιγράφονται στο Άρθρο 17. 


1.6. Πίνακας 1: 

Συγκεντρωτική αποτύπωση όρων και 
προϋποθέσεων της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 


Τεχνολογία Σταθμών ΑΠΕ 

Αιολικοί Σταθμοί 

Μέγιστη Δημοπρατούμενη ισχύς (Μ \Ν) 

300 

Ακριβής Δημοπρατούμενη ισχύς (Μ \Ν) 

Καθορίζεται με Απόφαση της ΡΑΕ κατά την ολοκλήρωση του Α' 
Σταδίου. 

Υπολειπόμενη ποσότητα Δημοπρατούμενης 

Μεταφέρεται στην επόμενη ανταγωνιστική διαδικασία της ίδιας 

ισχύος 

τεχνολογίας. 

Κατηγορία εγκαταστάσεων 

Κατηγορία III 

Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προ¬ 
σφοράς (€/Μ\Λ/Γι) 

90 

Επίπεδο ανταγωνισμού 

75% 

Τέλος Συμμετοχής (€) 

1.000 
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Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

1% του συνόλου της επένδυσης 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

4% του συνόλου της επένδυσης 

Προϋπόθεση Συμμετοχής 

Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Οριστική Προσφορά 
Σύνδεσης σε ισχύ ή/και Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ. 

Χρονοδιάγραμμα Ανταγωνιστικής 

Διαδικασίας 

Βλ. Πίνακα 2 

Ενεργοποίηση Σύνδεσης 

Από την ημερομηνία ανακοίνωσης της Απόφασης της ΡΑΕ επί 
των οριστικών αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής δημοπρασίας 
και εντός: 

24 μηνών 

3Μνν<Ρ\Α/ΐΝϋ<10Μνν 

36 μηνών 

ΡννΐΝϋ>10Μ\Λ/ 


Επιπλέον έξι (6) μηνών 
των ανωτέρω προθεσμιών 
ανά περίπτωση, ανάλογα 
με την ισχύ. 

Αιολικές εγκαταστάσεις με σύνδεση 
στο ΕΣΜΗΕ μέσω Υποσταθμού κατά 
τα οριζόμενα στην οικεία Οριστική 
Προσφορά Σύνδεσης. 


Άρθρο 2: 

Αρχή διενέργειας Ανταγωνιστικής Διαδικασίας-Δημοσίευση Προκήρυξης - Παροχή διευκρινίσεων 

2.1. Αρχή διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ): 

Οδός : Πειραιώς 132, Αθήνα 

Ταχ. Κωδ. : 11854 

Τηλ. :2103727400 

Εβχ : 2103255460 

Ε-ΙΎΙβΝ : ΐθΠςίθΓ-ΓΘ5@Γ3θ.9Γ 

Θέμα επικοινωνίας με τη ΡΑΕ [3/2018] 

2.2. Το τεύχος της Προκήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ (Γιΐΐρ://νννννν. 
Γ3Θ-9Γ) σε ηλεκτρονική μορφή. 

2.3. Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την 
παρούσα Προκήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Πίνακα 2, υποβάλλοντας εγγράφως στη ΡΑΕ ερωτήσεις μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση θ-ιγίβΗ ΐθπάθΓ_Γθ5@Γ3θ·9Γ, αυστηρά με τίτλο θέματος [3/2018] και δη¬ 
λώνοντας τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους, ήτοι (α) στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας, (β) αριθμό τηλεφώνου, 
(γ) αριθμό Εβχ, (δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (ε) ταχυδρομική διεύθυνση. Οι Ενδιαφερόμενοι και οι 
Συμμετέχοντες δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις -διευκρινίσεις της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ αναρτά τυχόν 
διευκρινιστικές ανακοινώσεις σχετικά με την Προκήρυξη και την Ανταγωνιστική Διαδικασία στην ιστοσελίδα της. 

Άρθρο 3: 

Ορισμοί 

Για την εφαρμογή της παρούσας Προκήρυξης, οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις αυτής έχουν την 
ακόλουθη έννοια ή/καιτην έννοια που ορίζεται στο ν. 4414/2016 ή στο ν. 3468/2006: 

3.1. «Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας» ή «Άδεια Παραγωγής»: 

Η σχετική με την παρούσα Προκήρυξη άδεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, που έχει χορη¬ 
γηθεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κάτοχο/ιδιοκτήτη Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ ΑΊ29), όπως ισχύει. 

3.2. «Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση» ή «Αίτηση Συμμετοχής»: 

Η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία υποχρεούται να καταθέτει/υποβάλλει, σύμφωνα με τους όρους της 
Προκήρυξης, ο Ενδιαφερόμενος για τη συμμετοχή του στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. Η Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύ¬ 
θυνη Δήλωση πρέπει να έχει τη μορφή των Παραρτημάτων 1 ως 6 για την Κατηγορία III, ανάλογα με τη μορφή του 
Συμμετέχοντος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), και να συνοδεύεται από τα, οριζόμενα στο άρθρο 11.2 της Προκήρυξης, 
δικαιολογητικά. Η Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από 
νόμιμο εκπρόσωπό του που εξουσιοδοτείται ειδικώς. Η Αίτηση Συμμετοχής -Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να φέρει 
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του υπογράφοντος προσώπου από οποιαδήποτε Διοικητική ή Αστυνομική 
Αρχή ή Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α'45), όπως ισχύει. 

3.3. «Ανταγωνιστική Διαδικασία Υποβολής Προσφορών» ή «Ανταγωνιστική Διαδικασία»: 

Η διαδικασία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της παρούσας Π ροκήρυξης για την ένταξη σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4414/2016. 
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3.4. «Βεβαιώσεις περί μεταβολής στοιχείων, οι οποίες 
δε συνεπάγονται τροποποίηση»: Οι Βεβαιώσεις, που χο¬ 
ρηγεί η Γραμματεία της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α' 129), 
όπως ισχύει. 

3.5. «Διαφορική Προσαύξηση»: 

Η Λειτουργική Ενίσχυση σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/ 
Μ\Λ/Ρι), στη βάση μιας διαφορικής τιμής αποζημίωσης 
ανά έργο εγκατάστασης, που παρέχεται σε κάθε Επι- 
λεγέντα Συμμετέχοντα - Κάτοχο σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, υπό τη μορφή προσαύ- 
ξησης επιπλέον των εσόδων τους από τη συμμετοχή 
των σταθμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως 
αυτά έχουν διορθωθεί με τη διαδικασία Αντιλογισμού 
της Απόκλισης Εσόδων. 

3.6. « Διαχειριστής»: 

Ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), ο οποίος είναι η εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙ¬ 
ΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), ο Διαχειριστής του Ελ¬ 
ληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΕΣΜΗΕ), ο οποίος είναι η εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙ¬ 
ΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» 
(ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), ο Διαχειριστής του Δικτύου Μη Διασυνδε- 
δεμένων Νήσων (ΜΔΝ), ο οποίος είναι η εταιρεία ΔΕΔ¬ 
ΔΗΕ Α.Ε., και ο Διαχειριστής του Δικτύου του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών, ο οποίος είναι η εταιρεία «Διεθνής 
Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», κατά περίπτωση. 

3.7. «Εγγυητικές Επιστολές»: 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής και η Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που κατατίθενται στη ΡΑΕ, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 11 της παρούσας. 

3.8. «Εγκατεστημένη ισχύς σταθμού»: 

Η ισχύς του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ, για την οποία έχει χορηγηθεί η οικεία Άδεια 
Παραγωγής, όπως ισχύει κατά την υποβολή της Αίτησης 
Συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. Διευκρι¬ 
νίζεται ότι, εάν πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής 
της αίτησης συμμετοχής του Πίνακα 2 της παρούσας 
έχει υποβληθεί στη ΡΑΕ πλήρες αίτημα για τροποποίηση 
της Άδειας Παραγωγής με έκδοση βεβαίωσης, το οποίο 
αφορά αποκλειστικά τη μείωση της ισχύος με ή χωρίς 
αλλαγή του τύπου και του πλήθουςτων ανεμογεννητρι- 
ών, τότε λαμβάνεται υπόψη η ισχύς που προκύπτει από 
την έκδοση της βεβαίωσης από τη ΡΑΕ. 

3.9. «Ενδιαφερόμενος»: 

Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που 
δύναται και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα 
Ανταγωνιστική Διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Νόμου και της παρούσας Προκήρυξης. 

3.10. «Ενεργοποίηση της Σύνδεσης»: 

Η θέση του σταθμού σε δοκιμαστική λειτουργία, σύμ¬ 
φωνα με την υπ' αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.13310 Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ Β' 1153/10.07.2007). 

3.11. «Επιλέγεις Συμμετέχων»: 

Ο Συμμετέχων, του οποίου ο σταθμός παραγωγής ηλε¬ 
κτρικής ενέργειας επιλέγεται, μέσω της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας, για να ενταχθεί σε καθεστώς στήριξης με 
τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις δι¬ 


ατάξεις του ν. 4414/2016. 

3.12. «Ηλεκτρονική Δημοπρασία» ή «Δημοπρασία»: 

Η διενεργούμενη, κατά τη δεύτερη φάση (Στάδιο Β') 

της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, ηλεκτρονική δημοπρα¬ 
σία υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 
14 της Προκήρυξης. 

3.13. «ΗλεκτρονικόςΤόπος διενέργειας της Ανταγωνι¬ 
στικής Διαδικασίας»: 

Είναι η ιστοσελίδα που φιλοξενεί την Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα με διεύθυνση (ΙΙΒΕ) ΙτΐΐρϊΥ/νννννν.ηηΒΓΚθΐίίΐθ. 
95 στην οποία θα διενεργηθεί η Ανταγωνιστική Διαδικα¬ 
σία από τον πάροχο ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 

3.14. «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα»: 

Είναι ένα σύνολο ηλεκτρονικών εφαρμογών, με τη χρή¬ 
ση των οποίων γίνεται (α) εγγραφή μέσω του διαδικτύου 
στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας από κάθε Ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα 
Ηΐΐρ5://νννννν.εθ5ΐηο-οηθ.9Γ/Γθ9ί 5ΐ:θ| Ά που επιθυμεί να 
λάβει μέρος στην Ανταγωνιστική Διαδικασία (β) υποβολή 
από τον Συμμετέχοντα της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών συμμετοχής (Στάδιο Α'της Ανταγωνι¬ 
στικής Διαδικασίας) και (γ) συμμετοχή στην Ηλεκτρονική 
Δημοπρασία (Στάδιο Β'της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας), 
εφόσον ο Συμμετέχων επιλεγεί να συμμετάσχει στο Β' 
Στάδιο της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα χρησιμοποιείται από τη ΡΑΕ για τη διεξαγω¬ 
γή της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 

3.15. «Ισχύς Συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδι¬ 
κασία»: 

Η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής, όπως ορίζεται στο 
ν. 3468/2006 και στην παρούσα Προκήρυξη. 

3.16. «Κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ¬ 
γειας από ΑΠΕ»: 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που θα κατασκευάσει 
και θα έχει στην ιδιοκτησία του σταθμό παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, βάσει της οικείας άδειας 
παραγωγής, που κατέχει και της σχετικής Οριστικής Προ¬ 
σφοράς Σύνδεσης, που του έχει χορηγηθεί, ή/και της 
σχετικής Σύμβασης Σύνδεσης, που έχει συνάψει με τον 
αρμόδιο Διαχειριστή. 

3.17. «Λειτουργική Ενίσχυση»: 

Η ενίσχυση, που παρέχεται σε Κατόχους σταθμών πα¬ 
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, σε ευρώ ανά 
μεγαβατώρα (€/Μ\Λ/Γι) και στην προκειμένη περίπτωση 
στον Επιλεγέντα Συμμετέχοντα - Κάτοχο σταθμού παρα¬ 
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4414/2016. 

3.18. «Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής»: 

Έχει την έννοια που ορίζεται στο ν. 3468/2006. Διευ¬ 
κρινίζεται ότι, εάν πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής 
της αίτησης συμμετοχής του Πίνακα 2 της παρούσας 
έχει υποβληθεί στη ΡΑΕ πλήρες αίτημα για τροποποίηση 
της Άδειας Παραγωγής με έκδοση βεβαίωσης, το οποίο 
αφορά αποκλειστικά τη μείωση της ισχύος με ή χωρίς 
αλλαγή του τύπου και του πλήθουςτων ανεμογεννητρι- 
ών, τότε λαμβάνεται υπόψη η ισχύς που προκύπτει από 
την έκδοση της βεβαίωσης από τη ΡΑΕ. 

3.19. «Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων»: 
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Ο κατάλογος, που καταρτίζεται με Απόφαση της ΡΑΕ 
μετά την αξιολόγηση των τυχόν υποβληθέντων ενστά¬ 
σεων του Σταδίου Α'της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και 
περιλαμβάνει τους Συμμετέχοντες, που δεν πληρούν τα 
απαιτούμενα κριτήρια για τη συμμετοχή στο Στάδιο Β' 
της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, με αναφορά στο μο¬ 
ναδικό αριθμό υποβολής (10), όπως αποστέλλεται από 
την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα σε κάθε Συμμετέχοντα ανά 
έργο κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης και των 
δικαιολογητικών συμμετοχής. 

3.20. «Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων»; 

Ο κατάλογος, που καταρτίζεται με Απόφαση της ΡΑΕ 
μετά την αξιολόγηση των τυχόν υποβληθέντων ενστά¬ 
σεων του Σταδίου Α'της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και 
περιλαμβάνει τους Συμμετέχοντες, που πληρούν τα απαι- 
τούμενα κριτήρια και δύνανται να συμμετάσχουν στο 
Στάδιο Β'της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, με αναφορά 
στο μοναδικό αριθμό υποβολής (10), όπως αποστέλλεται 
απάτην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα σε κάθε Συμμετέχοντα 
ανά έργο κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης 
και των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

3.21. «Οριστική Προσφορά Σύνδεσης»: 

Η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης Σταθμού παραγω¬ 
γής ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει χορηγηθεί από τον 
αρμόδιο Διαχειριστή για σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ, σύμφωνα μετιςδιατάξειςτηςπαρ.4 
του άρθρου 8 του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α' 129). 

3.22. «Προκήρυξη»: 

Η παρούσα Προκήρυξη. 

3.23. «Προσφορά»: 

Η/Οι προσφορά/ές, που υποβάλλει ο Συμμετέχων 
κατά τη δεύτερη φάση (Στάδιο Β') της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία υποβολής 
προσφορών, σύμφωνα μετά άρθρα 10 και 14της Προ¬ 
κήρυξης. 

3.24. «Προσωρινός Κατάλογος Αποκλεισθέντων»: 

Ο κατάλογος, που καταρτίζεται με Απόφαση της ΡΑΕ 
μετά την εξέταση του περιεχομένου των υποβληθέντων 
Αιτήσεων Συμμετοχής και περιλαμβάνει τους Συμμετέχο¬ 
ντες, που δεν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια για τη 
συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία, με αναφορά 
στο μοναδικό αριθμό υποβολής (Ιϋ), όπως αποστέλλεται 
απάτην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα σε κάθε Συμμετέχοντα 
ανά έργο κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης 
και των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

3.25. «Προσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων»: 

Ο κατάλογος, που καταρτίζεται με Απόφαση της ΡΑΕ 
μετά την εξέταση του περιεχομένου των υποβληθέντων 
Αιτήσεων Συμμετοχής και περιλαμβάνει τη συνολική 
ισχύ των συμμετεχόντων έργων, καθώς και τους Συμ¬ 
μετέχοντες που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια και 
δύνανται να συμμετάσχουν στο Στάδιο Β'της Ανταγωνι¬ 
στικής Διαδικασίας, με αναφορά στο μοναδικό αριθμό 
υποβολής (10), όπως αποστέλλεται από την Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα σε κάθε Συμμετέχοντα ανά έργο κατά την 
ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης και των δικαιολογη- 
τικών συμμετοχής. 

3.26. «ΡΑΕ»: 


Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. 

3.27. «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ Κατηγορίας III»: 

Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αι¬ 
ολικές εγκαταστάσεις μέγιστης ισχύος παραγωγής με¬ 
γαλύτερης των τριών (3) ΜΙΑ/ και μικρότερης ή ίσης των 
πενήντα (50) ΜΜ (3 ΜΜ < Ρ ΜΝ0 < 50 Μ \Ν). 

3.28. «Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής 
Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.)»: 

Η σύμβαση, που υπογράφει ο Επιλέγεις Συμμετέχων - 
Κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ για τη σύνδεση του σταθμού του στο Διασυνδε- 
δεμένο Σύστημα ή στο Δίκτυο, καθώς και την ένταξη 
του στο καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορι¬ 
κής Προσαύξησης, βάσει των σχετικών διατάξεων του 
ν. 4414/2016.0 Επιλέγεις Συμμετέχων πρέπει να πληροί 
κατά την υπογραφή αυτής τις προβλεπόμενες κατά νόμο 
προϋποθέσεις, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νο¬ 
μοθεσία και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του άρθρου 
9 του ν. 4414/2016 και των αποφάσεων, που εκδίδονται 
κατ'εξουσιοδότηση αυτού, και τις Πρότυπες Συμβάσεις 
Λειτουργικής Ενίσχυσης, όπως εγκρίνονται και ισχύουν, 
οι δε όροι της σύμβασης αυτής περιλαμβάνουν τους εκά¬ 
στοτε όρους των ως άνω Πρότυπων Συμβάσεων. 

3.29. «Σύμβαση Σύνδεσης»: 

Η Σύμβαση Σύνδεσης, που έχει υπογράψει ο Ενδιαφε¬ 
ρόμενος για το σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ, με τον αρμόδιο Διαχειριστή, κατά τα προβλε- 
πόμενα στις διατάξεις των άρθρων 8-10 του ν.3468/2006, 
όπως ισχύει (ΦΕΚ Α' 129) και τους Κώδικες Διαχείρισης 
του ΕΣΜΗΕ και του ΕΔΔΗΕ. 

3.30. «Συμμετέχων»: 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία. Κάθε Αίτηση Συμμετοχής 
και προσφορά μπορεί να αφορά έναν (1) μόνο σταθμό 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ενδιαφερόμενος, ο 
οποίος προτίθεται να συμμετέχει στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία για περισσότερους του ενός σταθμού παρα¬ 
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να συμμετέχει 
στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβάλλοντας περισ¬ 
σότερες, ανάλογα με τον αριθμό των σταθμών, Αιτήσεις 
Συμμετοχής και, εφόσον προκριθεί στη δεύτερη φάση 
της διαδικασίας (Στάδιο Β'), περισσότερες ανάλογα με 
τον αριθμό των σταθμών προσφορές κατά την Ηλεκτρο¬ 
νική Δημοπρασία. 

3.31. «Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.)»: 

Η τιμή σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/ΜννΓι) ανά έργο 
εγκατάστασης, που θα παρέχεται σε κατόχους σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, και στην 
προκειμένη περίπτωση στον Επιλεγέντα Συμμετέχοντα- 
Κάτοχο σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ, στη βάση της οποίας υπολογίζεται μηνιαίως 
η Λειτουργική Ενίσχυση, με τη μορφή της Διαφορικής 
Προσαύξησης, για την αποζημίωση της παραγόμενης 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Άρθρο 4: 

Γλώσσα διαδικασίας - Επικύρωση εγγράφων 

4.1. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνι- 
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κή και κάθε έγγραφο της ΡΑΕ είναι συντεταγμένο στην 
Ελληνική γλώσσα. Η συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Δι¬ 
αδικασία, η Αίτηση Συμμετοχής και τα έγγραφα, που την 
συνοδεύουν ή συνυποβάλλονται, η Προσφορά, καθώς 
και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστο¬ 
ποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης κ.λπ. διατυπώνο¬ 
νται εγγράφως, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική 
γλώσσα. Κείμενα, που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα 
δεν λαμβάνονται υπόψη. Πρωτότυπα έγγραφα, που εκ- 
δίδονται από χώρες του εξωτερικού θα συνοδεύονται, 
επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφραση τους 
στα ελληνικά. Δεν είναι υποχρεωτική η μετάφραση εται¬ 
ρικών αναφορών, εταιρικών ετήσιων απολογισμών και/ή 
άλλων εταιρικών ενημερωτικών εντύπων, που έχουν συ¬ 
νταχθεί στην Αγγλική και δεν περιλαμβάνονται στα προ- 
βλεπόμενα από την παράγραφο 11.2 της Προκήρυξης 
ως υποχρεωτικά δικαιολογητικά συμμετοχής. 

4.2. Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά, που 
αφορούν αλλοδαπές επιχειρήσεις και κατατίθενται από 
τους Συμμετέχοντες στο πλαίσιο της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας, απαιτείται να είναι α) νόμιμα επικυρωμένα, 
είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του Συμμε- 
τέχοντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «ΑροεΐίΙΙθ» 
σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 
1961 (που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 - ΦΕΚ Α' 188), 
ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητα τους, β) μεταφρα¬ 
σμένα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠΕΞ., 
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 
την έννοια των άρθρων 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικο¬ 
νομίας και 36 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, 
ΦΕΚ Α'208). 

4.3. Γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Ελ¬ 
ληνική. Όλα τα έγγραφα και οι τυχόν ενστάσεις θα υπο¬ 
βάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 5: 

Επικοινωνία 

Οι Ενδιαφερόμενοι/Συμμετέχοντες μπορούν να επι¬ 
κοινωνούν με τη ΡΑΕ μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυ¬ 
δρομείου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(θ-ιτιθΜ) ϊθπ0θγ_γθ5@γ3θ.9γ, αυστηρά με θέμα: [3/2018]. 

Άρθρο 6: 

Τεκμήριο από τη συμμετοχή 

στην Ανταγωνιστική Διαδικασία 

Η συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία συνιστά 
τεκμήριο, άλλως εξώδικη ομολογία, ότι ο Συμμετέχων 
έχει λάβει πλήρη γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας και 
της παρούσας Προκήρυξης και αποδέχεται ανεπιφύλα¬ 
κτα τους όρους και τις διατάξεις αυτής. 

Η συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία συνιστά 
τεκμήριο ότι ο Συμμετέχων γνωρίζει τις υποχρεώσεις 
για ενεργοποίηση της σύνδεσης του Σταθμού παρα¬ 
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, που θα ενταχθεί 
σε καθεστώς στήριξης λειτουργικής ενίσχυσης κατόπιν 
της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, όπως ορίζονται στο 
ν. 4414/2016 και εντός των οριζόμενων στην παρούσα 
προκήρυξη προθεσμιών, καθώς και τη διαδικασία κα¬ 
τάρτισης και τις προϋποθέσεις υπογραφής της Σύμβα¬ 


σης λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης 
(ΣΕ.Δ.Π.). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Άρθρο 7: 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία - Προϋποθέσεις συμμετοχής 

7.1. Στην Ανταγωνιστική Διαδικασία δικαιούνται να 
συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που κατά το 
χρόνο υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής σε αυτή (α) 
είναι Κάτοχοι Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από αιολικά με μέγιστη ισχύ παραγωγής μεγαλύτερης 
των τριών (3) Μ\Ν και μικρότερης ή ίσης των πενήντα 
(50) Μ\λ/ (3 Μ\Α/ < Ρ νν|Ν0 < 50 Μ \Ν - Κατηγορία III), και 
(β) διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ ή Οριστική 
Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ. 

7.2. Σε περίπτωση που ένα νομικό ή φυσικό πρόσω¬ 
πο είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός (1) Σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, μπορεί να 
λαμβάνει μέρος στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υπο¬ 
βάλλοντας μια Αίτηση Συμμετοχής για κάθε Σταθμό που 
κατέχει, εγγράφοντας στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και πιστοποιώντας μέσω 
αυτής διαφορετικό χρήστη, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 10 της παρούσας Προκήρυξης για τον κάθε 
σταθμό. 

7.3. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδι¬ 
κασία έχουν και Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 
(ΦΕΚ Α' 9), κάτοχοι αιολικών σταθμών μέγιστης ισχύος 
παραγωγής μεγαλύτερης των έξι (6) Μ \Ν και μικρότερης 
ή ίσηςτων πενήντα (50) Μ\Ν, εφόσον πληρούν τις προϋ¬ 
ποθέσεις της παρούσας. 

7.4. Δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στην παρούσα 
Ανταγωνιστική Διαδικασία Κάτοχοι σταθμών των παρα¬ 
κάτω περιπτώσεων: 

(α) Αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
με Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με μέγιστη 
ισχύ παραγωγής μικρότερη των τριών (3) ΜΜ και μεγα¬ 
λύτερη των πενήντα (50) ΜΙΑ/. 

(β) Αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/ 
2018 (ΦΕΚ Α'9), μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης 
ή ίσηςτων έξι (6) Μ \Ν και μεγαλύτερης των πενήντα (50) 

Μνν. 

(γ) Αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
των οποίων οι Σταθμοί έχουν συνδεθεί με το Σύστημα 
ή το Δίκτυο. 

(δ) Αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7.1. 

(ε) Αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
που εγκαθίστανται σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ). 

7.5. Η συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία 
γίνεται με ευθύνη του Συμμετέχοντα, στον οποίο δεν 
παρέχεται εκ μόνης της συμμετοχής του οποιοδήποτε 
δικαίωμα αποζημίωσης. Ειδικότερα, οι Συμμετέχοντες 
δεν δικαιούνται καμίας αποζημίωσης σε περίπτωση ανα¬ 
βολής ή ματαίωσης της διαδικασίας. Διατύπωση σχολίων 
ή αιρέσεων ή όρων ή επιφυλάξεων μετά την Προκήρυξη 
της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, θα θεωρηθούν ως επι- 
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φυλάξεις επί των όρων της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
και θα οδηγήσουν στον αποκλεισμό του Συμμετέχοντα 
που τις διατυπώνει. 

7.6. Η ΡΑΕ δύναται να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επα¬ 
λήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους 
Συμμετέχοντες ή να ζητήσει πρόσθετα αποδεικτικά στοι¬ 
χεία (δικαιολογητικά και πιστοποιητικά) για την επαλή¬ 
θευση του δικαιώματος συμμετοχής του Συμμετέχοντα. 

Άρθρο 8: 

Τέλος Συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία ο 
Συμμετέχων πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να έχει κατα¬ 
βάλει προηγουμένως το τέλος συμμετοχής, που ορίζεται 
στον Πίνακα 1. Διευκρινίζεται ότι το ως άνω τέλος θα κα¬ 
ταβάλλεται για κάθε εγκατάσταση, που θα συμμετάσχει 
στην εν λόγω Ανταγωνιστική Διαδικασία. Ο Συμμετέχων 
επιβαρύνεται με τυχόν χρεώσεις προμήθειας των πιστω¬ 
τικών ιδρυμάτων. Το καθαρό ποσό θα καταβληθεί στον 
λογαριασμό, που τηρεί η ΡΑΕ, στηνΤράπεζα: ΑΙρΓω ΒθπΙς, 
Αριθμός Λογαριασμού: 358-002002002974, ΙΒΑΝ: ΟΒ 
680 140 358 0358 00200 200 2974, ΒΙΟ ΈΚΒΑΩΒΑΑΧΧΧ 
με την αιτιολογία: Προκήρυξη 3/2018 - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜ- 
ΜΕΤΕΧΟΝΤΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΕ. Σε περί¬ 
πτωση εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης συμμετοχής, 
το τέλος συμμετοχής επιστρέφεται. 

Άρθρο 9: 

Λόγοι αποκλεισμού Συμμετεχόντων 

9.1. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ανταγωνι¬ 
στική Διαδικασία και αποκλείονται: 

9.1.1. Όσοι Συμμετέχοντες δεν πληρούν τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
παρούσας Προκήρυξης. 

9.1.2. Όσοι Συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί 
τους ή μέλη της διοίκησής τους έχουν καταδικαστεί αμε- 
τάκλητα κατά την τελευταία τριετία, για έναν ή περισσό¬ 
τερους από τους κατωτέρω λόγους: 

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρ¬ 
θρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ 
ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21 ης 
Δεκεμβρίου 1998. 

β) Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμ¬ 
βουλίου της 26ης Μάί'ου 1997 και στο άρθρο 3 παρά¬ 
γραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμ¬ 
βουλίου. 

γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηρι¬ 
ότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΌΚ του 
Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστη¬ 
ριότητες. 

ε) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 
δόλιας χρεοκοπίας. 

στ) Έχουν καταδικασθεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία 


του κράτους εγκατάστασης, για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική τους διαγωγή. 

9.1.3. Όσοι Συμμετέχοντες τελούν υπό πτώχευση, εκ¬ 
καθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχεί¬ 
ριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης 
αρ. 99 ν. 3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από 
τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις ή έχει κινηθεί διαδικασία κή¬ 
ρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείρι¬ 
ση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή διαδικασίας εξυγίανσης 
αρ. 99 ν. 3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από 
τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις. 

9.1.4. Όσοι Συμμετέχοντες βρίσκονται σε κατάστα¬ 
ση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δρα- 
στηριότητάς τους ή τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκα¬ 
θάριση του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α' 101), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις ή επίσης τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκ¬ 
καθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις. 

9.1.5. Όσοι Συμμετέχοντες δεν έχουν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις τους, όσον αφορά καταβολή των εισφο¬ 
ρών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετι¬ 
κές διατάξεις της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένοι, ή 
σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 

9.1.6. Όσοι Συμμετέχοντες δεν έχουν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις τους, όσο αφορά την πληρωμή των φόρων 
και τελών, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της 
χώρας, όπου είναι εγκατεστημένοι, ή σύμφωνα με την 
Ελληνική νομοθεσία. 

9.1.7. Οι Συμμετέχοντες για τους οποίους αποδειχθεί, 
μετά από έλεγχο της ΡΑΕ, ότι έχουν υποβάλει ψευδή δή¬ 
λωση κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή 
δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

9.1.8. Οι Συμμετέχοντες που δεν καταβάλλουν προ¬ 
ηγουμένως το τέλος συμμετοχής στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία υπέρ της ΡΑΕ, σύμφωνα μετά προβλεπόμενα 
στο άρθρο 8 της παρούσας Προκήρυξης. 

9.1.9. Οι Συμμετέχοντες, που δεν υποβάλουν τα ορι¬ 
ζόμενα στο άρθρο 11 της Προκήρυξης δικαιολογητικά 
συμμετοχής. 

9.1.10. Οι Συμμετέχοντες, των οποίων το περιεχόμενο 
των Αιτήσεων Συμμετοχής -Υπευθύνων Δηλώσεων της 
παρ. 11.2.1 του άρθρου 11 της Προκήρυξης δεν έχει το 
περιεχόμενο των Παραρτημάτων 1 ως 6της Προκήρυξης. 

9.1.11. Οι Συμμετέχοντες, που δεν υποβάλουν στη ΡΑΕ 
την Αίτηση Συμμετοχής -Υπεύθυνη Δήλωση, την Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής και τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της 
Προκήρυξης δικαιολογητικά κατά τοντρόπο και την διαδι¬ 
κασία, που ορίζεται στα άρθρα 10 και 11 της Προκήρυξης. 

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 9.1.2 ανωτέρω, 
αποκλεισμός του Συμμετέχοντα νομικού προσώπου 
επέρχεται και αν στο αδίκημα ή παράπτωμα έχει υπο- 
πέσει μέλος της διοίκησης του, από τα οριζόμενα ειδι¬ 
κότερα στην παρ. 11.2.1 της παρούσας Προκήρυξης. 
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Άρθρο 10: 

Διαδικασία Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
Υποβολής Προσφορών 

10.1. Η Ανταγωνιστική Διαδικασία θα γίνει σε δύο (2) 
στάδια: 

10.1.1. Στάδιο Α': Εγγραφή στην Ηλεκτρονική Πλατ¬ 
φόρμα και κατάθεση Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

10.1.1.1. Εγγραφή στον διαδικτυακό ιστότοπο για τη 
συμμετοχή στην Ανταγωνιστική διαδικασία. 

Βήμα 1°: Εγγραφή -χορήγηση κωδικών πρόσβασης- 
πιστοποίηση χρηστών 

Κάθε Ενδιαφερόμενος, προκειμένου να υποβάλει την 
Αίτηση Συμμετοχής, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και 
να συμμετάσχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία, απαι¬ 
τείται να υποβάλει αίτηση εγγραφής στην Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
με ηλεκτρονική διεύθυνση (ϋΒΕ) Ριΐΐρ5://νννννν.ςο5ΐηο- 
οηθ.ςΐ'/ΐ'θςίΒΐθΐ'. Η ανωτέρω αίτηση πρέπει να περιλαμ¬ 
βάνει τα στοιχεία, που αφορούν τόσο το Ενδιαφερόμενο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όσο και τα στοιχεία των χρη¬ 
στών που εξουσιοδοτεί το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για 
τη χρήση των εφαρμογών και την υποβολή των προβλε- 
πόμενων απάτην Προκήρυξη. Ενδεικτικά, στα στοιχεία 
αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 

V Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή πλήρης επω¬ 
νυμία νομικού προσώπου. 

V Διακριτικό τίτλο νομικού προσώπου. 

V Δ/νση κατοικίας φυσικού προσώπου ή έδρα νομικού 
προσώπου. 

V ΑΦΜ φυσικού προσώπου ή ΑΦΜ νομικού προσώ¬ 
που. 

V Τηλέφωνο και ίθχ. 

V Ηλεκτρονική διεύθυνση (θ-ιτωίΙ). 

V Στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας. 

·\/Τομέα αγοράς, που δραστηριοποιείται το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο βάσει κωδικοποίησης ^ΡV. 

V Εφαρμογές, για τις οποίες επιθυμεί πρόσβαση (στην 
παρούσα περίπτωση επιλέγεται για τη συμμετοχή στο 
Στάδιο Α'«Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών» και 
για τη συμμετοχή στο Στάδιο Β', εφόσον ο Συμμετέχων 
επιλεγεί, «Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών»). 

V Στοιχεία και μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση 
(θ-ιύιβΜ) κάθε προς εγγραφή/πιστοποίηση χρήστη (για 
κάθε εγκατάσταση, που πρόκειται να συμμετέχει στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία, ο συνδυασμός των ανωτέρω 
στοιχείων πρέπει να είναι μοναδικός). 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η αίτηση δύναται να 
καταχωρηθεί και κατόπιν επεξεργασίας της και εντός 
της επόμενης εργάσιμης ημέρας αποστέλλονται στον 
αιτούμενο εγγραφής Ενδιαφερόμενο, οι ακόλουθοι κω¬ 
δικοί πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, ανά 
εγγραφόμενο/πιστοποιούμενο χρήστη: 

(α) όνομα χρήστη (υ5θΐτΐ3ΐτΐθ), 

(β) κωδικός οργανισμού (εοιπρ3ηγ Ιϋ) και 

(γ) αρχικός κωδικός εισόδου (ρ355ννοΓ0). 

Με την πρώτη είσοδο στην ως άνω εφαρμογή, ο Ενδι¬ 
αφερόμενος (ο κάθε χρήστης) καλείται να αλλάξει τον 
κωδικό εισόδου για διασφάλιση του απορρήτου του. 


Η πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα θα γίνεται 
αποκλειστικά με χρήση αυτού του απόρρητου κωδικού 
εισόδου σε συνδυασμό με τους λοιπούς δύο (2) κωδι¬ 
κούς πρόσβασης, που θα έχουν χορηγηθεί σε κάθε χρή¬ 
στη (υ5θΓΠ3ΐτΐθ, εοιτιρΒηγ Ιϋ). 

Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων είναι κάτοχος πε¬ 
ρισσοτέρων του ενός (1) Σταθμών παραγωγής ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας, για τους οποίους καταθέτει περισσότε¬ 
ρες Αιτήσεις Συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Προκήρυξης, για την είσοδο του στην ως 
άνω Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, υποχρεούται να προβεί 
στον ορισμό περισσότερων πιστοποιημένων χρηστών 
(όσων και τα έργα, που πρόκειται να συμμετάσχουν 
στην Ανταγωνιστική Διαδικασία), οι οποίοι θα συμμε¬ 
τάσχουν στην Κατηγορία III της Ανταγωνιστικής Διαδι¬ 
κασίας. Στην ειδική περίπτωση που ο Συμμετέχων είναι 
φυσικό πρόσωπο, που επιθυμεί τη συμμετοχή του με 
περισσότερα του ενός έργα, υποχρεούται να προβεί 
σε πολλαπλές αιτήσεις εγγραφής με τα ίδια στοιχεία 
χρήστη, δηλαδή τα ατομικά του στοιχεία, αλλά να δη¬ 
λώσει διαφορετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις (θ-ιτιβΜ) 
για κάθε έργο. 

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν την ανω¬ 
τέρω αίτηση εγγραφής στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Προκήρυξης, όπως 
αποτυπώνεται στον Πίνακα 2. 

Βήμα 2°: Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση και Δικαιολογητικών 

Στη συνέχεια, έπειτα από τη λήψη των ως άνω κωδικών 
πρόσβασης, οι Συμμετέχοντες πρέπει να μεταβούν στον 
Ηλεκτρονικό Τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Δια¬ 
δικασίας με ηλεκτρονική διεύθυνση (υΚΕ) Ειΐΐρ5://νννννν. 
ιτΐ3Γΐ<6ΐ5ίΐ6.9Γ- Με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης 
τους εισέρχονται στο περιβάλλον εφαρμογών και επιλέ¬ 
γουν τις «Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών» για 
τη συμμετοχή στην πρώτη φάση (Στάδιο Α') της Αντα¬ 
γωνιστικής Διαδικασίας. 

Στην εφαρμογή αυτή θα υποβάλλουν υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα την Αίτηση 
Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση και τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 
της παρούσας Προκήρυξης, επιλέγοντας: «Αιολικοί σταθ¬ 
μοί Κατηγορίας III (3 Μ \Ν < Ρ ΜΝ0 < 50 ΜΜ)», καθώς και 
τη μορφή του Συμμετέχοντος [φυσικό πρόσωπο, Α.Ε., 
Ε.Π.Ε., προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε.- Ε.Ε. - Αστική εταιρία), 
Ι.Κ.Ε. ή λοιπά νομικά πρόσωπα]. 

Ρητά σημειώνεται ότι, μετά την οριστική ηλεκτρονική 
υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής - Υπεύθυνης Δήλω¬ 
σης και των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο Συμμετέ¬ 
χων πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, εντός της αυστηρής 
προθεσμίας, που καθορίζεται στο χρονοδιάγραμμα της 
παρούσας Προκήρυξης, από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής, να καταθέσει στο 
Πρωτόκολλο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κλειστό 
και σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά που ανα- 
φέρονται στην παράγραφο 11.4 της παρούσας Προκή¬ 
ρυξης με την ένδειξη: 
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«ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2018 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
(Κατηγορία III: 3Μ\Λ/ < Ρ ΜΝ0 < 50Μνν) 

[Επωνυμία Συμμετέχοντος]» 

10.1.1.2. Η ΡΑΕ, θα ελέγξει σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 12 της Προκήρυξης την πληρότητα και το 
περιεχόμενο των υποβληθέντων Αιτήσεων Συμμετοχής 
και δικαιολογητικών, σύμφωνα με τους όρους της πα¬ 
ρούσας και θα προκρίνει στην επόμενη φάση (Στάδιο Β') 
τους Συμμετέχοντες, που πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
και δύνανται να συμμετάσχουν στο Στάδιο Β'της Αντα¬ 
γωνιστικής Διαδικασίας για την Κατηγορία III. 

Η ΡΑΕ, με απόφασή της, θα καταρτίσει Προσωρινό 
Κατάλογο Συμμετεχόντων της Κατηγορίας III, που προ- 
κρίθηκαν για τη συμμετοχή τους στη δεύτερη φάση (Στά¬ 
διο Β') της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, και Προσωρινό 
Κατάλογο Αποκλεισθέντων, που θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα της ΡΑΕ. 

Οι έχοντες έννομο συμφέρον δύναται να υποβάλλουν 
ενστάσεις ενώπιον της ΡΑΕ εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Προκήρυ¬ 
ξης (Πίνακας 2). Η ΡΑΕ, αφού εξετάσει τις τυχόν υποβλη- 
θείσες ενστάσεις, αποφασίζει σχετικά με τον Οριστικό 
Κατάλογο Συμμετεχόντων και τον Οριστικό Κατάλογο 
Αποκλεισθέντων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της 
παρούσας Προκήρυξης (Πίνακας 2). 

10.1.1.3. Προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητικός 
ανταγωνισμός και να υπάρξει επιτυχία της εν λόγω αντα¬ 
γωνιστικής διαδικασίας, τίθεται ο ακόλουθος βασικός 
κανόνας: Το άθροισμα της ισχύος όλων των Συμμετε¬ 
χόντων του Οριστικού Καταλόγου Συμμετεχόντων στην 
Κατηγορία III, πρέπει να υπερβαίνει κατά το επίπεδο 
ανταγωνισμού του Πίνακα 1 τη δημοπρατούμενη ισχύ 
της Κατηγορίας αυτής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον κανόνα αυτό και τον Οριστι¬ 
κό Κατάλογο Συμμετεχόντων, η ΡΑΕ, με απόφασή της θα 
οριστικοποιήσει την ακριβή ισχύ δημοπράτησης ώστε να 
εξασφαλιστεί το συγκεκριμένο επίπεδο ανταγωνισμού. 

Για παράδειγμα: Στην Κατηγορία III, η μέγιστη δημο¬ 
πρατούμενη ισχύς είναι 300 Μ \Ν και η συνολική ισχύς 
των έργων του Οριστικού Καταλόγου Συμμετεχόντων 
200 Μ\Α/. Η ΡΑΕ θα καθορίσει την ακριβή ισχύ δημο¬ 
πράτησης ίση με 114 Μ\Λ/, προκειμένου να τηρηθεί ο 
κανόνας του επιπέδου ανταγωνισμού 75% (200/1,75 = 
114,30 Μνν). 

10.1.1.4. Η ΡΑΕ, με την απόφαση της σχετικά με τον 
Οριστικό Κατάλογο Συμμετεχόντων και τον Οριστικό Κα¬ 
τάλογο Αποκλεισθέντων, προσδιορίζει την ακριβή ισχύ 
δημοπράτησης για την Κατηγορία III, ενημερώνοντας 
κάθε έναν Συμμετέχοντα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (θ-ιτιθΜ), που έχει δηλώσει στην Αίτηση 
Συμμετοχής του. 

ΤοΤέλος Συμμετοχής, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 
8 της παρούσας Προκήρυξης, δεν επιστρέφεται σε καμία 
περίπτωση μετά τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής 
κατάθεσης Αιτήσεων, με την επιφύλαξη του Άρθρου 18. 


Οι Συμμετέχοντες, που πληρούν τα απαιτούμενα κρι¬ 
τήρια και περιλαμβάνονται στον Οριστικό Κατάλογο 
Συμμετεχόντων, θα ειδοποιούνται ηλεκτρονικά από τη 
ΡΑΕ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (θ-γτιβΝ), 
που έχουν δηλώσει στην Αίτηση Συμμετοχής τους, προ¬ 
κειμένου να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση (Στάδιο 
Β') της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 

Οι Συμμετέχοντες, που δεν πληρούν τα απαιτούμενα 
κριτήρια, θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (θ-ηπ3ίΙ) που έχουν δηλώσει, 
ότι αποκλείστηκαν και δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης 
στη δεύτερη φάση (Στάδιο Β') της Ανταγωνιστικής Δι¬ 
αδικασίας. 

10.1.2. Στάδιο Β': Συμμετοχή στην Ηλεκτρονική δημο¬ 
πρασία της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας - Αποτελέσματα 

10.1.2.1. Οι Συμμετέχοντες, που περιλαμβάνονται 
στους Οριστικούς Καταλόγους Συμμετεχόντων, θα κλη¬ 
θούν από τη ΡΑΕ με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (β-ιτωιΙ), που έχουν δηλώ¬ 
σει, να λάβουν μέρος, με τη χρήση των κωδικών τους, 
σε εικονική δημοπρασία, με σκοπό να εκπαιδευτούν και 
να εξοικειωθούν με το περιβάλλον του ηλεκτρονικού 
συστήματος διεξαγωγής της Ηλεκτρονικής Δημοπρα¬ 
σίας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. Κατά το χρονικό 
διάστημα, από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτε¬ 
λεσμάτων του πρώτου σταδίου μέχρι την ημερομηνία 
διενέργειας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, ο πάροχος 
ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα παρέχει διευκρινίσεις 
σχετικά με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας 
(ΗθΙράθεΚ). 

10.1.2.2. Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα διενεργηθεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Πίνακα 2 της παρού¬ 
σας. Οι όροι, οι επιμέρους φάσεις του Σταδίου Β' και η 
διαδικασία της ανωτέρω δημοπρασίας περιγράφονται 
αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας Προκήρυξης. 
Μετά την ηλεκτρονική Δημοπρασία της Κατηγορίας III, 
δύναται να υποβληθούν ενστάσεις με ηλεκτρονικό μή¬ 
νυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ϊθπ0θγ_γθ5@Γ3θ.9γ 
αυστηρά εντός τριάντα (30) λεπτών από την ώρα λήξης 
της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 

10.1.2.3. Μετά την ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής 
Δημοπρασίας, ο πάροχος ηλεκτρονικών δημοπρασιών 
περατώνει το έργο του με την επίσημη αποστολή των 
αποτελεσμάτων της στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, με βάση τα αποτελέ¬ 
σματα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, και κατόπιν της 
εξέτασης των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων, σύμφω¬ 
να με την παράγραφο 14.3 της παρούσας Προκήρυξης, 
αποφασίζει σχετικά με τους Συμμετέχοντες - Κάτοχους 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, που 
μειοδότησαν και επιλέχθηκαν μέσω της εν λόγω αντα¬ 
γωνιστικής διαδικασίας, για να ενταχθούν σε καθεστώς 
στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης για την 
Κατηγορία III. 

10.1.3. Η Ανταγωνιστική Διαδικασία θα διεξαχθεί σύμ¬ 
φωνα με το χρονοδιάγραμμα, που παρουσιάζεται στον 
παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 2: 

Χρονοδιάγραμμα Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 


Υποβολή ερωτημάτων Ενδιαφερομένων επί της Προκήρυξης και της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 

Ως τις 21/05/2018 και ώρα 11:30 π.μ. 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων 

Ημ/νία Δημοσίευσης της 

Προκήρυξης σε ΦΕΚ 

Λήξη υποβολής αιτήσεων 

05/06/2018 και ώρα 11:30 π.μ. 

Προσκόμιση πρωτότυπων εγγράφων (ΗβιτΙ Έοργ) και παραλαβή 
από τη ΡΑΕ 

Έως τις 08/06/2018 και ώρα 15:00 

Α' Στάδιο: Αξιολόγηση αιτήσεων από τη ΡΑΕ 

05/06/2018- 19/06/2018 

2η Απόφαση ΡΑΕ - Έκδοση Προσωρινού Πίνακα Συμμετεχόντων 
και Προσωρινού Καταλόγου Αποκλεισθέντων 

19/06/2018 

Υποβολή Ενστάσεων Α’ Σταδίου 

19/06/2018-21/06/2018 και ώρα 

11:00 π.μ. 

Αξιολόγηση Ενστάσεων Α' Σταδίου 

21/06/2018-25/06/2018 

3η Απόφαση ΡΑΕ - Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης 
(Αξιολόγηση ενστάσεων - Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων - 
Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθένων - Ακριβής Δημοπρατούμενη 
ισχύς) -Ενημέρωση Συμμετεχόντων 

25/06/2018 

Εγγραφή Συμμετεχόντων στην ηλεκτρονική δημοπρασία 

25/06/2018-27/06/2018 

Εκπαίδευση Συμμετεχόντων (χρηστών) - ΗθΙρ ϋθεΚ παρόχου - 
Διενέργεια Εικονικών Δημοπρασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα που 
θα σταλεί στους Συμμετέχοντες 

28/06/2018-29/06/2018 

Διενέργεια Δημοπρασίας Α/Π - Κατηγορία III 

02/07/2018 (διάρκειας 30 λεπτών): 
14:00-14:30 

Υποβολή Ενστάσεων Β’ Σταδίου - εντός 30 λεπτών από το πέρας της 
Δημοπρασίας 

02/07/2018: 14:30-15:00 

Αξιολόγηση Ενστάσεων Β’ Σταδίου 

02/07/2018-04/07/2018 

4η Απόφαση ΡΑΕ - Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Επιτυχόντων - 
Ενημέρωση Συμμετεχόντων 

02/07/2018 - 04/07/2018 


10.1.4. Αναλόγως του αριθμού των αιτήσεων, η ΡΑΕ δύναται με Απόφαση της να παρατείνει το χρόνο αξιολόγησης 
των αιτήσεων και συνακόλουθα να μεταθέτει την ημερομηνία διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 


Άρθρο 11: 

Στάδιο Α'Ανταγωνιστικής Διαδικασίας - Δικαιολογητικά συμμετοχής -Διαδικασία και περιεχόμενο 
11.1. Η υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής - Υπεύθυνης Δήλωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής στην Αντα¬ 
γωνιστική Διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της παρούσας Προκήρυξης (Πίνακας 
2), στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας με ηλεκτρονική διεύθυνση (υΡΙ_) 
Ιιΐΐρ5://νννννν.ιη3Γΐ<θΐ5ίΐθ.9Γ. Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο Ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει ολοκληρώσει 
οριστικά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής - Υπεύθυνης Δήλωσης και των δικαιολογητικών συμ¬ 
μετοχής. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η είσοδος στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα δε θα είναι δυνατή 
προς υποβολή των ανωτέρω. 

Μετά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής - Υπεύθυνης Δήλωσης και των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, η 
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα αποστέλλει αυτόματα στο Συμμετέχοντα ηλεκτρονικό μήνυμα (θ-ιτιθΜ), με το οποίο ενη¬ 
μερώνεται για το χρόνο (ημερομηνία και ώρα) και την παραλαβή της Αίτησης Συμμετοχής του και για το μοναδικό 
αριθμό υποβολής (Ιϋ) αυτής. Επισημαίνεται ότι το ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα είναι αυτοματοποιημένο μήνυμα 
της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και αποτελεί απλή απόδειξη παραλαβής. Η πληρότητα των Αιτήσεων Συμμετοχής 
και δικαιολογητικών συμμετοχής, που υποβάλλονται και η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας 
Προκήρυξης κατά την πρώτη φάση (Στάδιο Α') της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, διαπιστώνονται με απόφαση της 
ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται μετά την εξέταση/αξιολόγηση του συνόλου των υποβληθεισών Αιτήσεων Συμμετοχής και 
δικαιολογητικών. 
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Αιτήσεις Συμμετοχής - Υπεύθυνες Δηλώσεις και δι- 
καιολογητικά συμμετοχής, που υποβληθούν στην Ηλε¬ 
κτρονική Πλατφόρμα της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
μετά από την ώρα και ημερομηνία, που ορίζονται στην 
παρούσα Προκήρυξη ως καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής τους ή που τυχόν περιέλθουν στη ΡΑΕ, 
με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέρα των οριζόμενων ανω¬ 
τέρω, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται 
στον Ενδιαφερόμενο. 

11.2. Οι Ενδιαφερόμενοι, για τη συμμετοχή τους στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία απαιτείται να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, στην 
οποία θα πρέπει να έχουν προηγουμένως εγγράφει, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 10 της Προκήρυξης, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα κατωτέρω 
δικαιολογητικά, νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία, 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (κατά προτίμηση σε 
μορφή.ράίή.]ρθ9): 

11.2.1. Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία πλήρως συμπληρωμένη, υπο¬ 
γεγραμμένη από το Συμμετέχον φυσικό πρόσωπο ή το 
νόμιμο εκπρόσωπο του Συμμετέχοντος νομικού προσώ¬ 
που, σύμφωνα μετά υποδείγματα των Παραρτημάτων 1 
ως 6 της παρούσας Προκήρυξης, με θεωρημένο το γνή¬ 
σιο της υπογραφής του υπογράφοντος προσώπου από 
αρμόδια αρχή, στην οποία θα δηλώνουν μεταξύ άλλων 
υπεύθυνα, σύμφωνα με άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι: 

ί. Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκή¬ 
ρυξης. 

ϋ. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, 
συμβάσεων κ.λπ. τυπικών δικαιολογητικών, που υπο¬ 
βάλλουν, δεν έχουν ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και της 
Προσφοράς και έχουν τηρήσει τους όρους αυτών. 

ϋί. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ότι δεν έχουν 
γίνει άλλες τροποποιήσεις στο καταστατικό, εκτός όσων 
αναφέρονται στα σχετικά ΦΕΚ, Ανακοινώσεις, αποφάσεις 
κ.λπ. που προσκομίσθηκαν, ότι τα όργανα διοίκησης του 
νομικού προσώπου, η σύνθεση του αρμοδίου οργάνου, η 
συγκρότηση του σε σώμα και οι αρμοδιότητες και εξου¬ 
σίες των εκπροσώπων του νομικού προσώπου - εταιρίας 
είναι πράγματι αυτές που αναφέρονται στο σχετικό πρα¬ 
κτικό, αποφάσεις κ.λπ., όπως δημοσιεύτηκε. 

ίν. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση 
ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδικήματα, που 
επιφέρουν τον αποκλεισμό τους από τη συμμετοχή στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία και, ειδικότερα, για: 

(α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρ¬ 
θρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(β) Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μάίου 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου. 

(γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

(δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστη¬ 
ριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91 /308/ΕΟΚ του 


Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

(ε) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 
δόλιας χρεοκοπίας. 

(στ) Για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του 
διαγωγή σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εγκα¬ 
τάστασης. 

ν. Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτι¬ 
κό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 ν. 3588/ 
2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, που προκύπτει 
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον 
τους ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσω¬ 
πούν διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά πε¬ 
ρίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κα¬ 
νονιστικές διατάξεις. 

νί. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ότι δε βρίσκεται 
σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής 
της δραστηριότητας τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση 
του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκ¬ 
καθάριση του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α' 101), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και, δεν τελεί υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκα¬ 
θάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις. 

νϋ. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παρά¬ 
πτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί πειθαρχι¬ 
κά με οποιοδήποτε τρόπο. 

νίϋ. Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσο 
αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/ 
και του κράτους εγκατάστασης τους. 

ίχ. Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσο αφο¬ 
ρά την πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλουν 
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/ 
και του κράτους εγκατάστασής τους. 

Εφόσον ο Συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο, η ανω¬ 
τέρω Αίτηση Συμμετοχής -Υπεύθυνη Δήλωση περιλαμ¬ 
βάνει δήλωση και των: 

- ομόρρυθμων εταίρων και διαχειριστών (σε περίπτω¬ 
ση ομόρρυθμων ή ετερορρύθμων εταιρειών), 

- διαχειριστών (σε περίπτωση εταιρειών περιορισμέ¬ 
νης ευθύνης), 

- προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου (σε περίπτω¬ 
ση ανώνυμης εταιρείας), 

- φυσικών προσώπων που ασκούν τη διοίκηση του (σε 
κάθε άλλη περίπτωση), 

- και επιπλέον του φυσικού προσώπου, που υπογράφει 
την Αίτηση Συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία 
για λογαριασμό του νομικού προσώπου, αν είναι διαφο¬ 
ρετικό από τα παραπάνω. 
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Εφόσον έχουν διαπραχθεί αδικήματα της περίπτωσης 
στ) της παραγράφου 9.1.2 του άρθρου 9 της παρούσας 
Προκήρυξης, στο πρόσωπο του Συμμετέχοντα ή των 
ανωτέρω προσώπων, οφείλει αυτός να τα αναφέρει ανα¬ 
λυτικά στην Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση και 
να συνυποβάλλει την καταδικαστική απόφαση, προκει- 
μένου να κριθεί από τη ΡΑΕ αν επιφέρουν αποκλεισμό. 

Από την υποβληθείσα Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται 
λόγος αποκλεισμού του Συμμετέχοντα, αλλιώς αυτός 
θα αποκλείεται. 

11.2.2. Αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής του 
τέλους συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Πίνακα 1 της παρούσας Προκήρυξης. 

11.2.3. Σε περίπτωση Συμμετέχοντος νομικού προ¬ 
σώπου, η ως άνω Αίτηση Συμμετοχής απαιτείται να 
συνοδεύεται από πρακτικό απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρείας, σε περίπτωση Α.Ε., ή απόφα¬ 
ση των διαχειριστών, σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή ΕΕ. ή 
Ι.Κ.Ε., ή των οργάνων διοίκησης, σε κάθε άλλης μορφής 
εταιρείας ή νομικού προσώπου, για κάθε Συμμετέχοντα, 
με την οποία: 

(α) Εγκρίνεται η συμμετοχή τους στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία. 

(β) Ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με εξουσία να υπο¬ 
γράφει δεσμευτικά για τον Συμμετέχοντα την Αίτηση 
Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση και όλα τα έγγραφα 
της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 

(γ) Ορίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας και πιστοποίη¬ 
σης του Συμμετέχοντα και ιδίως ο χρήστης και η διεύ¬ 
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (θ-ιηθίΙ), μέσω 
της οποίας θα γίνεται η εγγραφή και πιστοποίηση στην 
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του παρόχου διενέργειας της 
Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, κατά τα οριζόμενα στο άρ¬ 
θρο 10 της Προκήρυξης. 

(δ) Ορίζεται αντίκλητος (ο οποίος δύναται να είναι το 
ίδιο πρόσωπο με το νόμιμο εκπρόσωπο), με πλήρη στοι¬ 
χεία επικοινωνίας αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 
αριθμός τηλεφώνου, φαξ, θ-ιύιβΝ κ.λπ.), προκειμένου να 
μπορεί η ΡΑΕ να έλθει σε επικοινωνία με το Συμμετέχο¬ 
ντα. 

Η ανωτέρω απόφαση πρέπει να έχει συνταχθεί σύμ¬ 
φωνα με το Παράρτημα 7 της Προκήρυξης. 

11.2.4. Νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία Συμμε¬ 
τέχοντος: 

11.2.4.1. Αν ο Συμμετέχων είναι ανώνυμη εταιρεία 
(Α.Ε.), απαιτείται να υποβάλει κωδικοποιημένο κατα¬ 
στατικό της εταιρείας, ΦΕΚ συστάσεως, ΦΕΚ Διοικητικού 
Συμβουλίου και ΦΕΚ νομιμοποιήσεων (ή/και σχετικές 
Ανακοινώσεις από το Γ.Ε.ΜΗ), με το σύνολο των τροπο¬ 
ποιήσεων τους μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της 
Αίτησης Συμμετοχής, και βεβαίωση από τις υπηρεσίες 
Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου για 
τις τροποποιήσεις του καταστατικού του, ισχύον Δ.Σ., 
μη λύση της εταιρείας κ.λπ., όπως ορίζονται στο Παράρ¬ 
τημα 2. 

11.2.4.2. Αν ο Συμμετέχων είναι προσωπική εταιρεία 
(Ο.Ε., Ε.Ε.) απαιτείται να υποβάλει συμφωνητικό σύστα¬ 
σης με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι την ημερομηνία 


κατάθεσης της Αίτησης Συμμετοχής, καθώς και βεβαίω¬ 
ση από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους 
επιμελητηρίου για τις τροποποιήσεις του καταστατικού 
του, εκπροσώπηση, μη λύση κ.λπ., όπως ορίζονται στο 
Παράρτημα 4. 

11.2.4.3. Αν ο Συμμετέχων είναι εταιρεία περιορισμέ¬ 
νης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) απαιτείται να υποβάλει κωδικοποιη- 
μένο καταστατικό και ΦΕΚ συστάσεως με το σύνολο των 
τροποποιήσεων ως την ημέρα της υποβολής της Αίτησης 
Συμμετοχής (ή/και σχετικές Ανακοινώσεις από το Γ.Ε.ΜΗ), 
καθώς και βεβαίωση από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμό¬ 
διου κατά τόπους επιμελητηρίου για τις τροποποιήσεις 
του καταστατικού του, εκπροσώπηση, μη λύση κ.λπ., 
όπως ορίζονται στο Παράρτημα 3. 

11.2.4.4. Αν ο Συμμετέχων είναι ιδιωτική κεφαλαιου¬ 
χική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) απαιτείται να προσκομίσει κωδικο- 
ποιημένο καταστατικό και ΦΕΚ συστάσεως με το σύνολο 
των τροποποιήσεων έως την ημέρα της υποβολής της 
Αίτησης Συμμετοχής (ή/και σχετικές Ανακοινώσεις από 
το Γ.Ε.ΜΗ), καθώς και βεβαιώσεις από τις υπηρεσίες 
Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου για 
τις τροποποιήσεις του καταστατικού του, εκπροσώπηση, 
μη λύση κ.λπ., όπως ορίζονται στο Παράρτημα 5. 

11.2.4.5. Αν ο Συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο δη¬ 
μοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), ίδρυμα, σωματείο, συνεταιρισμός, ή 
Ενεργειακή Κοινότητα κατά την έννοια του ν. 4513/2018 
(ΦΕΚ Α' 9), απαιτείται να προσκομίσει αντίγραφο της 
ιδρυτικής του πράξης (Νόμος, Π.Δ., Αποφάσεις, κατα¬ 
στατικό κ.λπ.), τις πράξεις τροποποίησης της ιδρυτικής 
του πράξης, ΦΕΚ σύστασης, το κωδικοποιημένο κατα¬ 
στατικό του, την απόφαση εκλογής/συγκρότησης του 
οργάνου διοίκησης, διοικητικού συμβουλίου κ.λπ. και 
της εκπροσώπησης και κατά περίπτωση βεβαιώσεις αρ¬ 
μόδιου κατά τόπου Πρωτοδικείου έδρας νομικού προ¬ 
σώπου ή άλλης Διοικητικής Αρχής για τις τροποποιήσεις 
του καταστατικού του, εκπροσώπηση, μη λύση κ.λπ., 
όπως ορίζονται στο Παράρτημα 6. 

11.2.4.6. Αν ο Συμμετέχων είναι φυσικό πρόσωπο, 
απαιτείται να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο 
της αστυνομικής του ταυτότητας και την έναρξη επι¬ 
τηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία με τις μεταβολές της, όπως ορίζονται στο 
Παράρτημα 1. 

11.2.4.7. Αν ο Συμμετέχων είναι φυσικό ή νομικό πρό¬ 
σωπο με έδρα στην αλλοδαπή, απαιτείται να προσκομί¬ 
σει τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα, κατά περί¬ 
πτωση, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους της έδρας 
του, νομίμως επικυρωμένα σύμφωνα με το άρθρο 4.2 
της παρούσας. 

11.2.5. Έγγραφα Αδειοδότησης για σταθμούς Κατη¬ 
γορίας III: 

Οι Συμμετέχοντες στην κατηγορία «Αιολικοί Σταθμοί 
Κατηγορίας III (3 Μ\Ν < Ρ νν|Ν0 < 50 Μ\Λ/)» προσκομίζουν 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά και στοιχεία: 

11.2.5.1. Αιολικές Εγκαταστάσεις, που διαθέτουν Ορι¬ 
στική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ: 

11.2.5.1.1. Την Άδεια Παραγωγής με τις εγκεκριμένες 
τροποποιήσεις της και τις σχετικές Βεβαιώσεις περί με¬ 
ταβολής στοιχείων της. 
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11.2.5.1.2. Την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, που 
τους έχει χορηγηθεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή. 

11.2.5.1.3. Αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής του 
ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) ή του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α'70). 
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα πρέπει κατά το χρόνο 
υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία να έχει υποβληθεί στον αρμόδιο Διαχειριστή 
καινά είναι σε ισχύ. 

11.2.5.2. Αιολικές Εγκαταστάσεις με Σύμβαση Σύνδε¬ 
σης σε ισχύ: 

11.2.5.2.1 .Την Άδεια Παραγωγής με τις εγκεκριμένες 
τροποποιήσεις της και τις σχετικές Βεβαιώσεις περί με¬ 
ταβολής στοιχείων της. 

11.2.5.2.2. Τη Σύμβαση Σύνδεσης με τον αρμόδιο Δι¬ 
αχειριστή. 

11.2.6. Εγγυητικές Επιστολές 

11.2.6.1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για την εξα¬ 
σφάλιση της συμμετοχής Ενδιαφερομένου στην Αντα¬ 
γωνιστική Διαδικασία και τη διασφάλιση της καλής και 
αποτελεσματικής διεξαγωγής της. 

Κατάθεση εγγυητικής: Η Εγγυητική Επιστολή Συμμε¬ 
τοχής κατατίθεται στη ΡΑΕ με την υποβολή του φακέλου 
της πρώτης φάσης (Α' Στάδιο), κατά τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 11 της παρούσας Προκήρυξης. 

Ποσό της εγγυητικής: Το ποσό της Εγγυητικής Επιστο¬ 
λής Συμμετοχής, που κατατίθεται για τη συμμετοχή στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία, ανέρχεται σε ποσοστό ένα 
(1%) τοις εκατό της συνολικής επένδυσης, θεωρώντας 
δε, ως βάση υπολογισμού, ότι το κόστος ενός τυπικού 
έργου αιολικής εγκατάστασης Κατηγορίας III υπολογίζε¬ 
ται στο ποσό των 1.250,00 €/Κ\Λ/ μέγιστης ισχύος παρα¬ 
γωγής της αιολικής εγκατάστασης. Δηλαδή, το ύψος του 
ποσού της εν λόγω Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
υπολογίζεται σε 12,5 €/Κ\Λ/ μέγιστης ισχύος παραγωγής 
της αιολικής εγκατάστασης, που θα συμμετέχει στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία. 

Διάρκεια ισχύος της εγγυητικής: Η ανωτέρω εγγυητική 
επιστολή επί ποινή αποκλεισμού συντάσσεται σύμφωνα 
με το Παράρτημα 8 για την Κατηγορία III της παρούσας 
Προκήρυξης και έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον έως 
και τις 05.10.2018. 

Έκδοση: Η ως άνω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται από 
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελ¬ 
λάδα, ή τα κράτη προέλευσης των Συμμετεχόντων και 
έχουν αυτό το δικαίωμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία των 
κρατών αυτών, ή τοΤαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή άλλους φορείς που έχουν, βάσει της κείμενης νομοθε¬ 
σίας, αρμοδιότητα έκδοσης. Εγγυήσεις που εκδίδονται 
σε κράτος εκτός της Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτι¬ 
κά, και με ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφραση 
τους στην ελληνική γλώσσα. 

Κατάπτωση: Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή Συμμετο¬ 
χής καταπίπτει σε περίπτωση που Επιλέγεις Συμμετέχων 
δεν προσκομίζει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλε¬ 
σης, καθώς επίσης και στην περίπτωση που καταπίπτει 
η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, εφόσον η Εγ¬ 
γυητική Επιστολή Συμμετοχής χρησιμοποιείται για την 
τήρηση του κανόνα 4% για τη διασφάλιση της καλής 
εκτέλεσης του έργου. 


Επιστροφή Εγγυητικής: Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμ¬ 
μετοχής των Συμμετεχόντων, που δε θα επιλεγούν προς 
ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργι¬ 
κής Ενίσχυσης, επιστρέφονται αμέσως μετά την έκδοση 
της απόφασης της ΡΑΕ επί των οριστικών αποτελεσμά¬ 
των της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, καθώς και στην 
περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται για την τήρηση 
του κανόνα 4% για τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης 
του έργου για τους Συμμετέχοντες που επιλεγούν προς 
ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής 
Ενίσχυσης. Στην περίπτωση που η Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής χρησιμοποιείται για την τήρηση του εν λόγω 
κανόνα 4%, επιστρέφεται από τη ΡΑΕ, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος, αν πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση της 
σύνδεσης του σταθμού εντός της προβλεπόμενης προ¬ 
θεσμίας ή των τυχόν παρατάσεων αυτής. 

11.2.6.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με 
σκοπό την εξασφάλιση της υλοποίησης του έργου. Ει¬ 
δικότερα, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αφορά 
στην ενεργοποίηση της σύνδεσης του Σταθμού ΑΠΕ του 
Συμμετέχοντα, εφόσον επιλεγεί μέσω της Ανταγωνιστι¬ 
κής Διαδικασίας προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με 
τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, εντός των προβλε- 
πόμενων στον Πίνακα 1 προθεσμιών. 

Κατάθεση Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης: Η Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κατατίθεται στη ΡΑΕ από τους 
Επιλεγέντες Συμμετέχοντες εντός αποκλειστικής προθε¬ 
σμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ανακοίνω¬ 
σης των οριστικών αποτελεσμάτων της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας, επί ποινή αποκλεισμού, δηλαδή επί ποινή 
απένταξης από το καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης 
Διαφορικής Προσαύξησης. 

Ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης «Κα¬ 
νόνας 4%»: Για την εξασφάλιση της υλοποίησης του έρ¬ 
γου, για κάθε έναν Επιλεγέντα Συμμετέχοντα, θα πρέπει, 
το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών που έχει κατα¬ 
θέσει ο Συμμετέχων για το συγκεκριμένο έργο στη ΡΑΕ, 
στο πλαίσιο της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας, να 
ανέρχεται στο ποσοστό του τέσσερα τοις εκατό (4%) του 
συνόλου της επένδυσης, θεωρώντας ως βάση υπολογι¬ 
σμού ένα τυπικό κόστος 1.250,00 €/Κ\Λ/ μέγιστης ισχύος 
παραγωγής της αιολικής εγκατάστασης. Είναι ευθύνη του 
κάθε Συμμετέχοντα, επί ποινή έκπτωσης του, να φροντί¬ 
ζει για την πλήρη τήρηση του εν λόγω κανόνα του 4%, 
καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου μέχρι την 
ενεργοποίηση της σύνδεσης, εντός του διατιθέμενου 
χρόνου υλοποίησης κατά τις προβλέψεις της παρούσας 
Προκήρυξης. 

Ειδικότερα: 

(α) Σε περίπτωση μείωσης της Ισχύος Συμμετοχής του 
σταθμού έως ποσοστού 10%, η Εγγυητική Επιστολή Κα¬ 
λής Εκτέλεσης ή/και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
διατηρούνται ώς έχουν με βάση την αρχική προ της μεί¬ 
ωσης ισχύ του έργου. 

(β) Σε περίπτωση μείωσης της Ισχύος Συμμετοχής του 
σταθμού μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%), η 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή/και η Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτουν κατά το ποσοστό 
της μείωσης της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού. 
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(γ) Σε περίπτωση μείωσης της Ισχύος Συμμετοχής του 
σταθμού για ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις 
εκατό (50%) και μικρότερο του εβδομήντα τοις εκατό 
(70%), η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή/και η 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτουν πλήρως. 

(δ) Σε περίπτωση μείωσης της Ισχύος Συμμετοχής του 
σταθμού για ποσοστό μεγαλύτερο του εβδομήντα τοις 
εκατό (70%), η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή/ 
και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτουν πλή¬ 
ρως και ο εν λόγω σταθμός χάνει την τιμή αναφοράς, με 
την οποία έχει επιλεγεί ως επιτυχών μέσω της ανταγωνι¬ 
στικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, διατηρώντας 
το δικαίωμα να υποβάλει εκ νέου αίτηση συμμετοχής σε 
επόμενη ανταγωνιστική διαδικασία. 

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται επαύξηση της 
Ισχύος Συμμετοχής (Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής) του 
έργου του Επιλεγέντος Συμμετέχοντα σε σχέση με αυτήν 
με την οποία συμμετείχε το έργο στην εν λόγω Ανταγω¬ 
νιστική διαδικασία. 

Οι ανωτέρω Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης 
συντάσσονται σύμφωνα με το Παράρτημα 9 της παρού¬ 
σας Προκήρυξης. 

Διάρκεια Ισχύος: Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέ¬ 
λεσης έχουν την κάτωθι διάρκεια ισχύος με ημερομηνία 
έναρξης την έκδοση της Απόφασης της ΡΑΕ επί των ορι¬ 
στικών αποτελεσμάτων της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας: 


Κατηγορίες 

Διάρκεια Εγγυητικής 
Επιστολής 

3Μνν<ΡννΐΝ0<1 ΟΜνν 

27 μήνες 

ΡννΐΝθ>10Μνν 

39 μηνών 

Αιολικές εγκαταστάσεις 
με σύνδεση στο ΕΣΜΗΕ 
μέσω Υποσταθμού κατά 
τα οριζόμενα στην οικεία 
Οριστική Προσφορά 
Σύνδεσης. 

Επιπλέον έξι (6) μήνες 
των ανωτέρω 
προθεσμιών ανά 
περίπτωση, ανάλογα με 
την ισχύ. 


Έκδοση: Οι ως άνω Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται 
από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή τα κράτη προέλευσης των Συμμετεχόντων και 
έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών, 
αυτό το δικαίωμα, ή τοΤαμείο Παρακαταθηκών και Δα¬ 
νείων ή άλλους φορείς που έχουν, βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας, αρμοδιότητα έκδοσης. Εγγυήσεις, που εκ- 
δίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδος, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά, και με ποινή αποκλεισμού, από επίσημη 
μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Κατάπτωση: Αν δεν πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση 
της σύνδεσης του σταθμού των Επιλεγέντων Συμμετε¬ 
χόντων, εντός των ανωτέρω προθεσμιών του Πίνακα 1, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας Προκήρυξης, 
οι ανωτέρω Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής και Καλής 
Εκτέλεσης καταπίπτουν. 

Επίσης, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έρ¬ 
γου, που έχει καταθέσει ο Επιλέγεις Συμμετέχων, καταπίπτει, 
αν ο Επιλέγεις Συμμετέχων δεν εκπληρώσει τις υποχρεώ¬ 
σεις του, που ορίζονται στο παρόν άρθρο και στις παρα¬ 
γράφους 16.3 και 16.4του άρθρου 16 της Προκήρυξης. 


Επιστροφή Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης: Η Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των Επιλεγέντων Συμμετε¬ 
χόντων επιστρέφεται σε αυτούς από τη ΡΑΕ, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος τους, αν πραγματοποιηθεί η ενεργο¬ 
ποίηση της σύνδεσης του σταθμού εντός των ανωτέρω 
προθεσμιών του Πίνακα 1, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
της παρούσας Προκήρυξης, ή των τυχόν παρατάσεων 
αυτών. 

11.2.6.3. Σε περίπτωση αναβολής της διενέργειας της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, οι ανωτέρω Εγγυητικές Επι¬ 
στολές παραμένουν μετά την υποβολή τους στη ΡΑΕ για 
όσο διάστημα απαιτείται για την επανάληψη/διενέργεια 
της ανωτέρω και κατά μέγιστο χρόνο τριών (3) μηνών, 
μετά την πάροδο των οποίων, οι Εγγυητικές Επιστολές 
αυτές επιστρέφονται, κατόπιν σχετικού αιτήματος στους 
Συμμετέχοντες που επιθυμούν, οι οποίοι, εφόσον τις πα¬ 
ραλάβουν, δε θα δύνανται να συμμετέχουν στην συνέ¬ 
χιση της διαδικασίας. 

11.3. Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην Αντα¬ 
γωνιστική Διαδικασία πρέπει να είναι εν ισχύ την κατα¬ 
ληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων και των 
Προσφορών. 

Τα έγγραφα, που υποβάλλονται/προσκομίζονται ηλε¬ 
κτρονικά θα πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα 
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρε¬ 
σίες και τους φορείς ή των ακριβών αντιγράφων τους 
και στην περίπτωση ιδιωτικών εγγράφων, ευκρινή φω¬ 
τοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, που έχουν επικυρω¬ 
θεί από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74) 
και του ν. 2690/ 1999 (ΦΕΚ Α' 45). 

Στην περίπτωση εγγράφων, που προσκομίζονται και 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, θα πρέπει να είναι 
ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων και να έχουν επικυ¬ 
ρωθεί από δικηγόρο σε επίσημη μετάφραση. 

11.4. Η Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση και 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής του παρόντος άρθρου 
υποβάλλονται κατ'αρχήν ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονι¬ 
κή Πλατφόρμα σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (κατά 
προτίμηση τύπου .ράί ή .)ρθςι) σύμφωνα μετά οριζόμενα 
στην παρ. 11.1 και 11.2 ανωτέρω. Επί ποινή αποκλεισμού 
προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της ΡΑΕ από κάθε Συμ¬ 
μετέχοντα βάσει του χρονοδιαγράμματος της παρούσας 
Προκήρυξης (Πίνακας 2) από τη λήξη της προθεσμίας 
ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής - 
Υπεύθυνων Δηλώσεων και των Δικαιολογητικών Συμ¬ 
μετοχής, σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο: 

(α) Η Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση του Συμ¬ 
μετέχοντα φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου. 

(β) Απόφαση οργάνου διοίκησης συμμετέχοντος νο¬ 
μικού προσώπου, όπως ορίζεται στην παρ. 11.2. της 
παρούσας. 

(γ) Αντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης του τέλους 
συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. 

(δ) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. 

(ε) Αποδεικτικό οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της 
Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών συμμετο¬ 
χής, όπως αποστέλλεται απάτην Ηλεκτρονική Πλατφόρ¬ 
μα με αναφορά στο μοναδικό αριθμό υποβολής (ΙΌ). 
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11.5. Η ΡΑΕ δύναται να ζητήσει από οποιοδήποτε Συμ- 
μετέχοντα την υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων, τα 
οποία απαιτείται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός 
δύο (2) εργάσιμων ημερών, από την ημέρα που ζητηθεί η 
υποβολή τους. Σε περίπτωση που Συμμετέχων δεν προ¬ 
σκομίζει τα ως άνω διευκρινιστικά στοιχεία, εντός της ως 
άνω προθεσμίας η συμμετοχή του και τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής που υπέβαλε, ενδέχεται να θεωρηθούν ελ¬ 
λιπή και δύναται να αποκλειστεί από την Ανταγωνιστική 
Διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση το τέλος συμμετοχής 
καταπίπτει υπέρ της ΡΑΕ. 

Άρθρο 12: 

Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής - 

Απόφαση ΡΑΕ 

Η ΡΑΕ ελέγχει την πληρότητα και το περιεχόμενο 
των υποβληθέντων δικαιολογητικών σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας Προκήρυξης. 

Με απόφασή της, η ΡΑΕ καταρτίζει Προσωρινό Κατά¬ 
λογο Συμμετεχόντων, με τους Συμμετέχοντες, που πλη¬ 
ρούν τα σχετικά κριτήρια και προϋποθέσεις και δύνανται 
να συμμετάσχουν στο Στάδιο Β'της Ανταγωνιστικής Δι¬ 
αδικασίας. 

Με την ίδια ως άνω απόφαση, η ΡΑΕ καταρτίζει Προ¬ 
σωρινό Κατάλογο Αποκλεισθέντων. 

Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ 
και ενημερώνονται ηλεκτρονικά όλοι οι Συμμετέχοντες 
στο Στάδιο Α'της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 

Άρθρο 13: 

Ενστάσεις κατά το Α'Στάδιο 

της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 

13.1. Ο Συμμετέχων που περιλαμβάνεται στον Προ¬ 
σωρινό Κατάλογο Αποκλεισθέντων του προηγούμενου 
άρθρου δύναται να υποβάλει ένσταση επί των προσωρι¬ 
νών αποτελεσμάτων του Σταδίου Α'της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα της παρούσας (Πίνακας 2). Η ενημέρω¬ 
σή του αναφορικά με τον αποκλεισμό της συμμετοχής 
του από τη δεύτερη φάση (Στάδιο Β') της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας, θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (θ-ιγίθΜ) στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλ¬ 
ληλογραφίας, που έχει δηλώσει ο Συμμετέχων. 

Η ένσταση υπογράφεται από τον Συμμετέχοντα, αν 
είναι φυσικό πρόσωπο, ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Συμ¬ 
μετέχοντα, αν είναι νομικό πρόσωπο, φέρει θεώρηση του 
γνήσιου της υπογραφής του υπογράφοντος προσώπου 
από αρμόδια αρχή και υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορ¬ 
φή ηλεκτρονικού αρχείου (τύπου κατά προτίμηση, ράί ή 
.]ρθςι) μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις διευθύν¬ 
σεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (θ-γπθιΙ) ΐθηάθΓ_Γθ5@ 
ΙΈΙΘ.ρΓ και ίηίθ@Γ3θ·9Γ. 

13.2. Η ΡΑΕ αποφαίνεται επί των ενστάσεων εντός της 
προθεσμίας, που ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα της πα¬ 
ρούσας Προκήρυξης (Πίνακας 2). 

Με απόφασή της, η ΡΑΕ καταρτίζει τον Οριστικό Κατά¬ 
λογο Συμμετεχόντων στη δεύτερη φάση (Στάδιο Β') της 


Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και τον Οριστικό Κατάλογο 
Αποκλεισθέντων από αυτή για την Κατηγορία III. 

Άρθρο 14: 

Στάδιο Β'Ανταγωνιστικής Διαδικασίας - 

Ηλεκτρονική Δημοπρασία - 

Δικαιούμενοι Συμμετοχής - Διαδικασία - Όροι 

14.1. Στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία της δεύτερης 
φάσης (Στάδιο Β') της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας δι¬ 
καιούνται να συμμετέχουν, όσοι περιλαμβάνονται στον 
Οριστικό Κατάλογο Συμμετεχόντων για την Κατηγορία 
III, σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ. 

Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα διενεργηθεί από τον 
πάροχο ηλεκτρονικών δημοπρασιών μέσω Ηλεκτρονι¬ 
κής Πλατφόρμας. 

14.2. Η ανωτέρω Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα διενερ¬ 
γηθεί, σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία και όρους: 

14.2.1. Γενικοί Όροι που διέπουν την Ηλεκτρονική Δη¬ 
μοπρασία: 

14.2.1.1. Γλώσσα: Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί μόνο 
στην Ελληνική γλώσσα. 

14.2.1.2. Νόμισμα: Το νόμισμα, με βάση το οποίο θα 
διεξαχθεί η δημοπρασία, θα είναι το ευρώ (€). 

14.2.1.3. Εκκίνηση - Διάρκεια: 

Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα διενεργηθεί τις ημε¬ 
ρομηνίες και ώρες που ορίζονται στο χρονοδιάγραμμα 
της παρούσας Προκήρυξης, με την επιφύλαξη της παρ. 
10.1.4.. Η διάρκεια κάθε Δημοπρασίας θα είναι τριάντα 
(30) λεπτά χωρίς καμία παράταση. 

14.2.1.4. Ακριβής δημοπρατούμενη ισχύς της Κατη¬ 
γορίας III: 

Η ακριβής δημοπρατούμενη ισχύς καθορίζεται με 
Απόφαση της ΡΑΕ, με την οποία καθορίζεται και Ορι¬ 
στικός Κατάλογος Συμμετεχόντων της Κατηγορίας III. 

14.2.1.5. Τιμή εκκίνησης 

Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στον Πίνακα 1 της παρούσας 
Προκήρυξης. Η εν λόγω τιμή είναι η ανώτατη επιτρεπό¬ 
μενη τιμή εκκίνησης κάθε Συμμετέχοντα, με την οποία 
εκκινείται η Ηλεκτρονική Δημοπρασία. Κάθε Συμμετέ¬ 
χων θα υποβάλλει προσφορές σε €/Μ\Λ/Γι και θα μπορεί 
να βελτιώνει την τιμή προσφοράς του. Η τιμή που υπο¬ 
βάλλει κάθε φορά θα πρέπει είναι μικρότερη από την 
προηγούμενη. Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα δε θα κάνει 
αποδεκτή τιμή που θα υποβληθεί και η οποία θα είναι 
μεγαλύτερη ή ίση από την τελευταία υποβληθείσα τιμή 
προσφοράς του Συμμετέχοντα. 

14.2.1.6. Βήμα βελτίωσης της τιμής προσφοράς 

Κατά τη διάρκεια της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, 

κάθε Συμμετέχων δύναται να προβαίνει σε βελτίωση 
της εκάστοτε προσφοράς του, της Τιμής Αναφοράς σε 
€/Μ\Λ/Γι, η οποία (βελτίωση) θα ανέρχεται κατ'ελάχιστο 
όριο σε ένα λεπτό του ευρώ (0,01 €), ήτοι 0,01 €/Μ\Λ/Ιπ ή 
σε πολλαπλάσιο αυτής. 

14.2.1.7. Μονάδες Μέτρησης και διαπραγμάτευσης 
της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στο σύστημα της Ηλε¬ 
κτρονικής Δημοπρασίας. 

Διευκρινίζεται ότι, στο σύστημα της Ηλεκτρονικής 
Δημοπρασίας, η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς ανά 
δημοπρασία, η ισχύς που αναλογεί σε κάθε Συμμετέχο- 
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ντα, η υπολειπόμενη ποσότητα ισχύος, η δεσμευμένη 
ποσότητα κ.λπ. θα είναι εκπεφρασμένες σε I<\Λ/ (και όχι 
Μνν). 

14.2.2. Υποβολή προσφορών 

14.2.2.1. Αποδεκτές προσφορές 

Κατά τη διεξαγωγή της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας 
ως αποδεκτές προσφορές ορίζονται οι προσφορές, που 
ικανοποιούν ταυτόχρονα τις εξής προϋποθέσεις: 

(α) Είναι χρονικά έγκυρες, δηλαδή, παρελήφθησαν 
και επεξεργάστηκαν από το σύστημα της Ηλεκτρονι¬ 
κής Πλατφόρμας εντός του χρόνου διάρκειας της Ηλε¬ 
κτρονικής Δημοπρασίας. Η χρονική εγκυρότητα ή μη 
μιας προσφοράς υπολογίζεται αποκλειστικά και μόνον 
σύμφωνα με το χρόνο παραλαβής και επεξεργασίας της 
υποβληθείσας προσφοράς από το σύστημα της Ηλε¬ 
κτρονικής Πλατφόρμας και όχι σύμφωνα με το χρόνο 
αποστολής της προσφοράς, που αναφέρεται ως ένδειξη 
στην οθόνη του Συμμετέχοντος, καθόσον μεσολαβεί ένα 
χρονικό διάστημα για την μεταβίβαση της προσφοράς 
από το σύστημα του Συμμετέχοντος στο σύστημα της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και την επεξεργασία της 
προσφοράς από το εν λόγω σύστημα. Η ευθύνη καθυ¬ 
στέρησης παραλαβής και επεξεργασίας της προσφοράς 
απάτην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα βαρύνει αποκλειστικά 
το Συμμετέχοντα. 

(β) Βελτιώνουν (μειώνουν) την προηγούμενη αποδε¬ 
κτή προσφορά του εκάστοτε Συμμετέχοντος κατά τιμή. 

Την ευθύνη για τυχόν σημαντική καθυστέρηση παρα¬ 
λαβής και επεξεργασίας από την Ηλεκτρονική Πλατφόρ¬ 
μα έχει αποκλειστικά ο κάθε Συμμετέχων. 

14.2.2.2. Κάθε νέα προσφορά που γίνεται αποδεκτή 
από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας υπερι¬ 
σχύει και ακυρώνει όλες τις προηγούμενες προσφορές 
του ίδιου Συμμετέχοντος. 

14.2.3. Ειδικοί όροι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 

Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, πα¬ 
ραλλαγή του αμερικάνικου τύπου (ΥβπΚθθ ΚθνθΓ5θ) και 
θα διενεργείται ως εξής: 

14.2.3.1. Στοιχεία προσφοράς 

Κάθε προσφορά περιλαμβάνει μια αριθμητική παρά¬ 
μετρο (παράμετρος τιμής) και θα αντιπροσωπεύει την 
τιμή (σε ευρώ) που προσφέρεται από τον Συμμετέχοντα 
ανά μονάδα πωλούμενης ενέργειας (Μ\Λ/Η), δηλαδή, την 
προσφερόμενη τιμή ανά Μίλ/ά, η οποία θα αποτελείΤιμή 
Αναφοράς (Τ.Α.) της εγκατάστασης. Ο Συμμετέχων στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία, υποβάλλει την προσφορά 
του σε €/Μννά και αφορά αποκλειστικά όλη την ενέργεια 
που θα πωλεί από το σύνολο της ισχύος του Σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, με τον οποίο 
και λαμβάνει μέρος στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. 

Η ποσότητα των προσφορών κάθε Συμμετέχοντα, 
δηλαδή, η μέγιστη ισχύς παραγωγής κάθε έργου εγκα¬ 
τάστασης, είναι συγκεκριμένη, μη δυνάμενη να μετα¬ 
βληθεί, ορατή κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας μόνο 
από τον ίδιο το Συμμετέχοντα και εισηγμένη στην Ηλε¬ 
κτρονική Πλατφόρμα πριν την έναρξη της Ηλεκτρονικής 
Δημοπρασίας. 

14.2.3.2. Κανόνες υποβολής προσφορών 

Κατά τη διάρκεια της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, 


κάθε Συμμετέχων μπορεί να πληροφορηθεί από το σύ¬ 
στημα την ποσότητα ισχύος (σε Κ\Λ/) από την δημοπρα- 
τούμενη ισχύ, που έχει προσωρινά δεσμεύσει ο ίδιος, 
με βάση την τελευταία αποδεκτή από το σύστημα της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας προσφορά, που έχει υπο¬ 
βληθεί. Βελτίωση προσφοράς μπορεί να γίνει, ακόμη και 
στην περίπτωση που έχει προσωρινά δεσμευθεί υπέρ 
Συμμετέχοντος η ποσότητα ισχύος (σε Κ\Λ/) που αυτός 
επιθυμεί, ώστε ο εν λόγω Συμμετέχων να προσπαθήσει 
να διασφαλιστεί, έναντι πιθανών αντιπροσφορών άλλων 
Συμμετεχόντων. 

Η βελτίωση κάθε προσφοράς γίνεται με μείωση της 
αριθμητικής παραμέτρου της τιμής σε σχέση με την προ¬ 
σφορά που έχει προηγουμένως υποβάλει ο Συμμετέχων. 

14.2.3.3. Κανόνας καλύτερης προσφοράς 

Κατά τη διάρκεια της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, το 
σύστημα δεσμεύει προσωρινά ποσότητες ισχύος υπέρ 
των Συμμετεχόντων, ώστε να δύνανται, με βάση τις εν¬ 
δείξεις, τις οποίες οι Συμμετέχοντες παρακολουθούν 
σε συνεχή ροή στο σύστημα, να αποφασίζουν για την 
περαιτέρω συμμετοχή τους και την στρατηγική τιμών, 
που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια της Δημοπρασίας. 
Στο τέλος της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, το σύστημα 
οριστικοποιεί την κατανομή της διαθέσιμης ποσότητας 
ισχύος με βάση την κατάταξη των τελευταίων αποδε¬ 
κτών προσφορών κάθε Συμμετέχοντα. Η προσωρινή δέ¬ 
σμευση ποσοτήτων κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας 
και η τελική οριστικοποίηση γίνονται ως εξής: 

• Καλύτερη θεωρείται η προσφορά που έχει τη χαμηλό¬ 
τερη αριθμητική παράμετρο τιμής, δηλαδή τη χαμηλότε¬ 
ρη τιμή σε € ανά Μννά.Το σύστημα δεσμεύει προσωρινά 
στη συγκεκριμένη προσφορά την αντίστοιχη ποσότητα 
Ισχύος Συμμετοχής της εγκατάστασης του Συμμετέχο¬ 
ντος και προχωρά στην επόμενη καλύτερη (κατ'αύξουσα 
τιμή) αριθμητική παράμετρο τιμής, που έχει προσφερ- 
θεί. Από την εναπομείνασα ποσότητα δημοπρατούμενης 
ισχύος, δεσμεύει προσωρινά αυτή που αναλογεί με βάση 
την Ισχύ Συμμετοχής της εγκατάστασης ποσότητα ισχύ¬ 
ος στο δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, και προχωρά στην 
επόμενη αριθμητική παράμετρο τιμής κ.ο.κ.. 

• Αν δύο προσφορές έχουν ίδια παράμετρο τιμής, τότε 
«καλύτερη» είναι αυτή, της οποίας ο σταθμός έχει την 
μικρότερη Ισχύ Συμμετοχής (παράμετρος ποσότητας). 

• Αν δύο προσφορές έχουν την ίδια παράμετρο τιμής 
και την ίδια Ισχύ Συμμετοχής (παράμετρο ποσότητας), 
τότε «καλύτερη» είναι αυτή που υποβλήθηκε στην Ηλε¬ 
κτρονική Δημοπρασία νωρίτερα (ήτοι, η προσωρινή 
δέσμευση/κατακύρωση γίνεται κατά χρονική προτε¬ 
ραιότητα). 

• Με τη λήξη της δημοπρασίας, οι προσωρινές δε¬ 
σμεύσεις γίνονται οριστικές και «κλειδώνουν» στους 
αντίστοιχους Συμμετέχοντες με βάση την τελική λίστα 
προτεραιότητας «καλύτερης προσφοράς» (δηλαδή πα¬ 
ράμετρος τιμής, παράμετρος ποσότητας και παράμετρος 
χρόνου). Επισημαίνεται ότι στη διαδικασία των διαδοχι¬ 
κών δεσμεύσεων, αν η Ισχύς Συμμετοχής μίας προσφο¬ 
ράς είναι μεγαλύτερη από την εναπομείνασα ποσότητα, 
(είτε στη διάρκεια της δημοπρασίας με τις προσωρινές 
δεσμεύσεις, είτε στο κλείσιμο με την οριστικοποίηση) η 
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προσφορά δεν εξυπηρετείται καθόλου και το σύστημα 
προχωρά στην επόμενη προσφορά προς εξυπηρέτηση. 

Επισημαίνεται, ότι για λόγους διαφάνειας και διασφά¬ 
λισης δίκαιων κανόνων ανταγωνισμού και ομαλής διε¬ 
νέργειας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας προκειμένου 
τα αποτελέσματα, όπως αυτά θα προκύψουν αυτόματα 
από το σύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και θα 
αποσταλούν στη ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 15 της πα¬ 
ρούσας Προκήρυξης, να είναι αυτά που θα ανακοινω¬ 
θούν με την απόφαση της ΡΑΕ επί των Οριστικών Απο¬ 
τελεσμάτων της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας, 
δεν είναι δυνατή η υπερκάλυψη της δημοπρατούμενης 
ισχύος. Η όποια εναπομείνασα δημοπρατούμενη ισχύς 
θα μεταφερθεί στην επόμενη ανταγωνιστική διαδικασία 
της εν λόγω Κατηγορίας III. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην Ηλεκτρονι¬ 
κή Δημοπρασία δε συνεπάγεται αυτόματα και την κατο¬ 
χύρωση οποιοσδήποτε ποσότητας ισχύος στο κλείσιμο 
της δημοπρασίας. Η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δη¬ 
μοπρασία παρέχει απλά στους Συμμετέχοντες τη δυνα¬ 
τότητα διεκδίκησης της ποσότητας ισχύος του σταθμού 
τους μέσω της περιγραφόμενης στο παρόν μειοδοτικής 
ανταγωνιστικής διαδικασίας, προκειμένου, αν επιλεγούν 
οριστικά, να ενταχθούν στο καθεστώς στήριξης με τη 
μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του ν. 4414/2016. 

14.2.4. Δημοσιότητα στοιχείων και Συμμετεχόντων 
κατά την Ηλεκτρονική Δημοπρασία 

Τα στοιχεία που θα εμφανίζονται κάθε στιγμή σαν πλη¬ 
ροφορία στην οθόνη εκάστου Συμμετέχοντος θα είναι 
τα στοιχεία που σχετίζονται με την τελευταία (χρονικά) 
προσφορά του, ήτοι: 

• Η τιμή σε ευρώ ανά ΜΜΗ, που προσφέρει ο Συμμε- 
τέχων. 

• Αν, με την εν ισχύ προσφορά του εκείνη τη στιγμή, 
περιλαμβάνεται στους Επιλεγέντες Συμμετέχοντες. 

• Η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, που έχει δοθεί 
μέχρι εκείνη τη στιγμή. 

• Η τρέχουσα ώρα, με βάση το ρολόι του συστήματος. 

• Ο χρόνος λήξης της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 

14.2.5. Ισχύς προσφορών 

Από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή μια προσφορά 
από το σύστημα δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί. Οι μό¬ 
νες προσφορές που γίνονται αποδεκτές είναι αυτές που 
υποβάλλονται μέσω του συστήματος και μόνο κατά τη 
διάρκεια διενέργειας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 
Οι προσφορές (μεμονωμένες αριθμητικές παράμετροι- 
τιμής) δεν επιτρέπεται να εξαρτώνται από αιρέσεις ή 
προθεσμίες. 

14.2.6. Πριν τη Δημοπρασία 

(α) Για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στην Ηλε¬ 
κτρονική Δημοπρασία απαιτείται: 

- Ηλεκτρονικός υπολογιστής (ΡΘ ή Μθε) με έναν από 
τους υποστηριζόμενους πλοηγούς Ιηΐθίτίθΐ ΕχρΙοΓθΓ, 
ΜοζίΙώ ΡιγθΓοχ ή ΟοοςΙθ (ΖΓιγοιτιθ στην τρέχουσα έκδο¬ 
ση τους. 

- Σύνδεση με το διαδίκτυο (Ιπϊθιύιθϊ) με ευθύνη του 
ιδίου του Συμμετέχοντα ως προς την ποιότητα και την 
ταχύτητα σύνδεσης. 


- Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (θ-ιτιβΜ θεςουπΐ). 
(β) Χορηγείται στους Συμμετέχοντες εγχειρίδιο χρήσης 
της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. 

(γ) Εικονική δημοπρασία: 

Οι Συμμετέχοντες στο Στάδιο Β'της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας δύνανται θα λάβουν μέρος σε εικονικές δη¬ 
μοπρασίες, που πραγματοποιούνται σε χρόνο, που τους 
κοινοποιείται με ακρίβεια ημέρας και ώρας (εντός του 
πλαισίου του Πίνακα 2 της παρούσας) μετά την έκδοση 
της Απόφασης της ΡΑΕ με τα αποτελέσματα του Σταδί¬ 
ου Α'. Κατά την εικονική δημοπρασία οι Συμμετέχοντες 
πρέπει να: 

ί) Ελέγξουν την πρόσβαση μέσω του δικτύου του πα- 
ρόχου διαδικτύου (Ιπϊθγπθϊ δθη/ίςθ ΡΐΌνίάθΓ - Ι5Ρ), που 
διαθέτουν, προς το Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοπρα¬ 
σιών από τις ίδιες θέσεις εργασίας, που πρόκειται να 
συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική δημοπρασία, καθώς 
και τυχόν επιβάρυνση, που μπορεί να εμφανιστεί από 
το εταιρικό τους δίκτυο προς το Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοπρασιών. 

Μ) Εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήματα προς επίλυ¬ 
ση πριν την διενέργεια της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 

ίϋ) Διαπιστώσουν ότι έχουν στη διάθεσή τους και να 
ελέγξουν τη σωστή λειτουργία τουλάχιστον ενός εναλ¬ 
λακτικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, για τη σύνδεσή τους 
με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 

ίν) Διαπιστώσουν ότι έχουν στη διάθεσή τους και να 
ελέγξουν τη σωστή λειτουργία τουλάχιστον ενός εναλ¬ 
λακτικού τρόπου σύνδεσης με το διαδίκτυο (ιηΐθίτίθΐ) 
για τη σύνδεσή τους με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών 
δημοπρασιών. 

ν) Ελέγξουν τους κωδικούς πρόσβασής τους στην 
εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 

νί) Εξοικειωθούν με το σύστημα της δημοπρασίας, 
ώστε να μην έχουν ερωτήματα κατά τη διάρκεια της 
ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 

νϋ) Υποβάλλουν προσφορές με τους κωδικούς πρό¬ 
σβασής τους, με τους οποίους θα συμμετάσχουν και 
στην ηλεκτρονική δημοπρασία, ώστε να επιβεβαιωθεί 
η καλή λειτουργία τους. 

Η συμμετοχή στην εικονική δημοπρασία είναι δυ¬ 
νητική. Σε περίπτωση μη συμμετοχής τους, η ΡΑΕ δεν 
ευθύνεται για τυχόν λανθασμένη, εκ μέρους των Συμ¬ 
μετεχόντων, χρήση του συστήματος. 

Διευκρινίζεται ότι, οι Συμμετέχοντες θεωρείται ότι είναι 
πλήρως κατατοπισμένοι για το Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Δημοπρασίας, αφού έχουν ενημερωθεί για τους διαθέσι¬ 
μους τρόπους εκπαίδευσης και για την υποχρέωσή τους 
στην εικονική δημοπρασία. 

14.2.7. Κατά τη διάρκεια της Δημοπρασίας 
14.2.7.1. Αποδεκτές προσφορές 
Η προσφορά ενός Συμμετέχοντα γίνεται αποδεκτή 
μόνο όταν ισχύουν ταυτόχρονα οι δύο παρακάτω προ¬ 
ϋποθέσεις: 

α) Γίνεται αποδεκτή από το σύστημα της Ηλεκτρο¬ 
νικής Πλατφόρμας εντός του χρόνου διενέργειας της 
Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, με βάση τη διαδικασία και 
τον απαιτούμενο χρόνο αποδοχής και επεξεργασίας 
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μιας προσφοράς από τα συστήματα της Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας. 

β) Είναι σύμφωνη με τον κανόνα της Δημοπρασίας, 
που έχει επιλεγεί. Κάθε φορά που μία προσφορά υπο¬ 
βάλλεται στο Σύστημα, επιστρέφεται μια ένδειξη (μή¬ 
νυμα) στην οθόνη του Συμμετέχοντα για το αν έχει γίνει 
αποδεκτή η προσφορά του ή όχι. Προσφορά, που δεν 
ικανοποιεί τους όρους της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, 
δε γίνεται αποδεκτή από το σύστημα, θεωρείται ως μη 
γενόμενη και δε λαμβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε ση¬ 
μείο της Δημοπρασίας. 

14.2.7.2. Βλάβες και τεχνικά προβλήματα 

Ο πάροχος ηλεκτρονικών δημοπρασιών έχει λάβει όλα 
τα αναγκαία και δυνατά μέτρα, ώστε να αποτρέψει την 
πιθανότητα εμφάνισης τεχνικού προβλήματος κατά τη 
διάρκεια της κανονικής Δημοπρασίας. Σε περίπτωση 
εμφάνισης τεχνικού προβλήματος ισχύουν τα ακόλουθα: 

1) Τεχνικό πρόβλημα της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. 
Σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρού προβλήματος της τε¬ 
χνικής υποδομήςτου συστήματος κατά τη διάρκεια διε¬ 
ξαγωγής της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, η ΡΑΕ διατηρεί 
το δικαίωμα της προσωρινής αναστολής της δημοπρασί¬ 
ας και της συνέχισης της, μετά την άρση του προβλήμα¬ 
τος, μετά την έγκαιρη ενημέρωση των Συμμετεχόντων, 
που θα γίνει από τη ΡΑΕ. Σε περίπτωση, κατά την οποία το 
τεχνικό πρόβλημα δε δύναται να αποκατασταθεί, η ΡΑΕ 
ενημερώνει τους Συμμετέχοντες για την ύπαρξη προβλή¬ 
ματος και η ηλεκτρονική δημοπρασία αναβάλλεται και 
επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα, που γνωστο¬ 
ποιεί η ΡΑΕ εντός εύλογου χρόνου στους Συμμετέχοντες 
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (θ-ΠΊβίΙ). 

2) Τεχνικό πρόβλημα Συμμετέχοντος. Σε περίπτωση 
προβλήματος της υποδομής (σύνδεση στο διαδίκτυο 
(ΙηΐθΓΠθΐ), βλάβη Η/Υ, πτώση τάσεως κ.λπ.) ενός Συμμε¬ 
τέχοντος, ο τελευταίος μπορεί να συνεχίσει τη συμμε¬ 
τοχή του στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία με τη χρήση 
των εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης (οι οποίοι είναι 
επιλογής και ευθύνης του Συμμετέχοντος), όπως έχει 
ενημερωθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και ενδε¬ 
χομένως δοκιμάσει κατά την εικονική δημοπρασία (λ.χ. 
δεύτερη ανεξάρτητη σύνδεση στο ΙπΙθιτιθϊ, άλλο Η/Υ 
κ.λπ.). Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία δε διακόπτεται για 
λόγους προβλήματος υποδομής Συμμετέχοντα ή αδυ¬ 
ναμίας υποβολής προσφοράς Συμμετέχοντος. 

Στην περίπτωση, που ένας Συμμετέχων αποσυνδεθεί 
κατά τη διάρκεια της Δημοπρασίας, η τελευταία τιμή, που 
είχε καταχωρήσει στο σύστημα, αποθηκεύεται. Αυτό δε 
διασφαλίζει ότι, αν είχε δεσμεύσει ποσότητα κατά την 
στιγμή της αποσύνδεσης, η ποσότητα αυτή δεν μπορεί 
να διεκδικηθεί από άλλους Συμμετέχοντες, δηλαδή, να 
μην μπορεί να αποδεσμευθεί από το συγκεκριμένο χρή¬ 
στη. Σε περίπτωση αποσύνδεσης και επανασύνδεσης 
ενός Συμμετέχοντος, η συμμετοχή του στην εξέλιξη της 
Δημοπρασίας συνεχίζεται με τα πραγματικά δεδομένα 
της στιγμής επανασύνδεσης, ήτοι: 

• αν κατά την αποσύνδεση, είχε δεσμεύσει προσω¬ 
ρινά ποσότητα και μέχρι την επανασύνδεση δεν είχαν 
υποβληθεί καλύτερες ανταγωνιστικές προσφορές, θα 
συνεχίσει να την έχει δεσμεύσει προσωρινά, 


• αν κατά την αποσύνδεση, είχε δεσμεύσει προσωρινά 
ποσότητα και μέχρι την επανασύνδεση υποβλήθηκαν 
μία ή καλύτερες ανταγωνιστικές προσφορές από τη δική 
του, η ποσότητα αυτή ενδέχεται να μην είναι πλέον δε¬ 
σμευμένη στο συγκεκριμένο Συμμετέχοντα και αυτός 
θα πρέπει να συνεχίσει τις προσφορές του με βάση τα 
πραγματικά δεδομένα της στιγμής της επανασύνδεσης. 

Στην περίπτωση που δεν καταφέρει να επανασυνδεθεί, 
τα αποτελέσματα που θα εκδοθούν δε θα μπορούν να 
προσβληθούν από τον εν λόγω Συμμετέχοντα, καθώς 
η ευθύνη αποσύνδεσης βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο, 
ούτε προφανώς να διεκδικήσει οτιδήποτε περαιτέρω, 
κάτι που αποτελεί σαφή όρο της παρούσας Προκήρυξης. 

14.2.8. Εγγυήσεις 

Η ΡΑΕ και ο πάροχος ηλεκτρονικών δημοπρασιών δεν 
ευθύνονται και δεν παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση 
έναντι των Συμμετεχόντων ότι η πρόσβαση, η χρήση 
και η επικοινωνία τους με την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 
ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα είναι απρόσκοπτη. Επί¬ 
σης, δεν ευθύνεται για τη μη παροχή ή την πλημμελή 
παροχή της υπηρεσίας, που οφείλεται σε ή σχετίζεται με 
γεγονότα εκτός του ελέγχου τους. Σε κάθε περίπτωση, 
οι Συμμετέχοντες δεν έχουν κάποιο δικαίωμα ή αξίωση 
από τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία. 

14.2.9. Αποδοχή όρων 

Οι Συμμετέχοντες, που λαμβάνουν μέρος στην Ηλε¬ 
κτρονική Δημοπρασία αποδέχονται ρητά και ανεπιφύ¬ 
λακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, 
το εγχειρίδιο χρήσης, τους γενικούς όρους και οδηγίες, 
καθώς και τους ειδικότερους όρους, που ορίζονται στην 
ιστοσελίδα του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

14.3. Υποβολή Ενστάσεων 

Μετά το πέρας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 
Κατηγορίας III, δύναται να υποβληθούν ενστάσεις από 
τους Συμμετέχοντες με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύ¬ 
ματος (θ-ιίίβΜ) από την ηλεκτρονική διεύθυνση (θ-ιύιθΜ) 
που ο Συμμετέχων έχει χρησιμοποιήσει για την εγγραφή/ 
πιστοποίηση χρήστη για την εγκατάσταση του, η οποία 
συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία, στην ηλε¬ 
κτρονική διεύθυνση ϊθπ0θγ_γθ5@γ3θ.9γ, αυστηρά, εντός 
τριάντα (30) λεπτών από την ώρα λήξης της Ηλεκτρονι¬ 
κής Δημοπρασίας. Στην ένσταση θα πρέπει, επί ποινή 
απόρριψης αυτής, να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία 
του Συμμετέχοντα και της εγκατάστασης του, για την 
οποία συμμετέχει στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία. 

Άρθρο 15: 

Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας 

Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 

Μετά την ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Δημοπρασί¬ 
ας, ο πάροχος ηλεκτρονικών δημοπρασιών περατώνει 
το έργο του με την αποστολή των αποτελεσμάτων της 
δημοπρασίας στη ΡΑΕ. 

Η ΡΑΕ, με βάση τα αποτελέσματα της Ηλεκτρονικής 
Δημοπρασίας και κατόπιν της εξέτασης και αξιολόγησης 
των τυχόν ενστάσεων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με 
το άρθρο 14.3 της Προκήρυξης, αποφασίζει σχετικά με 
τους Συμμετέχοντες - Κάτοχους σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, που μειοδότησαν και επι- 
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λέχθηκαν μέσω της εν λόγω Ανταγωνιστικής Διαδικασί¬ 
ας, για να ενταχθούν σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή 
Λειτουργικής Ενίσχυσης ως «Επιλεγέντες Συμμετέχοντες 
στην κατηγορία «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ¬ 
γειας από ΑΠΕ/Αιολικά Κατηγορίας III»». 

Επίσης, όλα τα έργα της Κατηγορίας III, τα οποία δεν 
επιλέγησαν, ως αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημο¬ 
πρασίας, κατατάσσονται κατά αύξουσα σειρά με βάση 
την τελική προσφορά τους, που έγινε αποδεκτή από το 
σύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 

Η διαφορά ισχύος μεταξύ της ακριβούς δημοπρατού- 
μενης ισχύος και της συνολικής κατακυρωθείσας ισχύος, 
που αφορά την Κατηγορία III, μεταφέρεται στην επό¬ 
μενη ανταγωνιστική διαδικασία που θα διεξαχθεί και 
θα αφορά στην ίδια τεχνολογία σταθμών ΑΠΕ και στην 
ίδια Κατηγορία. 

Η ΡΑΕ, με απόφαση της, καταρτίζει τους σχετικούς 
Καταλόγους αποτελεσμάτων των Συμμετεχόντων για 
την Κατηγορία III, τους αναρτά στην ιστοσελίδα της και 
ενημερώνει τους Επιλεγέντες Συμμετέχοντες, μέσω ηλε¬ 
κτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
(θ-ιύίβΜ), που έχουν δηλώσει. 

Οι Επιλεγέντες Συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομί¬ 
σουν στη ΡΑΕ την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της 
παρούσας Προκήρυξης. 

Άρθρο 16: 

Υλοποίηση των εγκαταστάσεων, 
που εντάχθηκαν σε καθεστώς στήριξης 
με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης 

16.1. Επιτρέπεται η μεταβίβαση Σταθμών Παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και οι τροποποιήσεις των Αδειών 
Παραγωγής, που προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό 
Αδειών, των ανωτέρω εγκαταστάσεων ΑΠΕ, που εντά¬ 
χθηκαν σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργι¬ 
κής Ενίσχυσης κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομο¬ 
θεσία, υπό την προϋπόθεση πλήρους υποκατάστασης 
του Επιλεγέντα Συμμετέχοντα από το νέο πρόσωπο, σε 
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την Ανταγωνιστική Διαδικασία, βάσει της παρούσας 
Προκήρυξης. 

16.2. Επιτρέπεται η μείωση της Ισχύος Συμμετοχής των 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από έργα 
ΑΠΕ, που εντάχθηκαν σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυ¬ 
σης κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 11, περιπτ. 11.2.6.2. Η αύ¬ 
ξηση της Ισχύος Συμμετοχής δεν επιτρέπεται σε καμία 
περίπτωση. 

16.3.0 Επιλέγεις Συμμετέχων οφείλει να υποβάλει στη 
ΡΑΕ εξαμηνιαία λεπτομερή έκθεση προόδου, σχετικά με 
την υλοποίηση του έργου του. 

16.4. Η ΡΑΕ παρακολουθεί στενά την υλοποίηση όλων 
των έργων, που επελέγησαν στο πλαίσιο της Ανταγωνι¬ 
στικής Διαδικασίας, και δύναται να ζητά την υποβολή 
συγκεκριμένων στοιχείων από κάθε έναν Επιλεγέντα 
Συμμετέχοντα, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προ¬ 
σκομίζει όποτε του ζητηθούν. 


16.5. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση του 
έργου, η ΡΑΕ παρακολουθεί στενά την πορεία υλοποί¬ 
ησης των έργων και ως προς την ισχύ όλων των εγγυ¬ 
ητικών επιστολών, που έχει υποβάλει ο κάθε Επιλέγεις 
Συμμετέχοντας, ακολουθώντας τον κανόνα του 4%, κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 11 περίπτ. 11.2.6.2 της παρού¬ 
σας. 

16.6. Σε περίπτωση που ο Επιλέγεις Συμμετέχων δεν 
καταθέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11.2.6.2 
της Προκήρυξης, έτσι ώστε να τηρείται ο Κανόνας 4%, 
η εγκατάσταση του απεντάσσεται από το καθεστώς 
στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, και η 
κατατεθείσα Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του έρ¬ 
γου θα καταπίπτει υπέρ του Υπολογαριασμού Ενισχύ¬ 
σεων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του 
Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού 
Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (ΑΊ 79), 
σύμφωνα μετά οριζόμενα στηνπαρ. 10του άρθρου 131 
του ν. 4495/2017 (ΑΊ 67). 

Άρθρο 17: 

Ρήτρες - Κυρώσεις για την 

καλή εκτέλεση του έργου 

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η ενεργο¬ 
ποίηση της σύνδεσης του σταθμού των Επιλεγέντων 
Συμμετεχόντων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας 
(Πίνακας 1) ή των τυχόν παρατάσεων αυτής λόγω δικα¬ 
στικής αναστολής: 

α) οι εν λόγω εγκαταστάσεις ΑΠΕ απεντάσσονται από 
το καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενί¬ 
σχυσης, 

β) καταπίπτουν στο σύνολο τους οι Εγγυητικές Επιστο¬ 
λές, που έχουν κατατεθεί για την εξασφάλιση της καλής 
εκτέλεσης του έργου, υπέρ του Υπολογαριασμού Ενι¬ 
σχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του 
Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού 
Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (ΑΊ 79), 
σύμφωνα μετά οριζόμενα της παρούσας Προκήρυξης, 

γ) εκκινούν οι διαδικασίες εξέτασης των λόγων καθυ¬ 
στέρησης, προκειμένου για την ανάκληση της άδειας 
παραγωγής, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στο 
αρθρ. 42 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής από Μο¬ 
νάδες ΑΠΕ και ΣΥΘΥΑ (ΦΕΚ Β'2373/2011). 

Άρθρο 18: 

Ματαίωση - Αναβολή της 

Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 

Η ΡΑΕ δύναται να ματαιώνει ή να αναβάλει την Αντα¬ 
γωνιστική Διαδικασία με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση: 

α), για ειδικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανω- 
τέρας βίας, 

β), αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, που καθιστούν 
επισφαλή τη συνέχιση της, γ), στην περίπτωση που η 
διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής αι¬ 
τήσεων συμμετοχής ή αποκλεισμού κατά το Α' Στάδιο 
όλων των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που ματαιωθεί 
η ανταγωνιστική διαδικασία για την Κατηγορία III, τότε 
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επιστρέφονται το Τέλος Συμμετοχής και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, που προβλέπονται στον Πίνακα 1 σε 
κάθε έναν Συμμετέχοντα. 

Σε περίπτωση που αναβληθεί η ανταγωνιστική διαδικασία για την Κατηγορία III, τότε δεν επιστρέφεται η Εγγυ¬ 
ητική Επιστολή Συμμετοχής, που προβλέπεται στον Πίνακα 1, και προσδιορίζεται νέα ημερομηνία διενέργειας με 
την επιφύλαξη της παρ. 11.2.6.3.. 

Άρθρο 19: 

Δημοσίευση της Προκήρυξης 

Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως και στη Διαύγεια. 

Αθήνα, 18/04/2018 
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Προς: 

τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΑΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΠ 

(ΑΙΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΙΑΛΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 ΊΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 4414/20161 - 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 


Τΐίήιια I: Στοιγεία Συμμετέγοντος 

1.1 Στοιγεία Συμμετέγοντος Φυσικού Προσώπου 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Όνομα Πατρός: 

Τόπος και έτος γεννήσεως: 

Υπηκοότητα: 

Διεύθυνση κατοικίας: 

Αριθμός ταυτότητας ή 

διαβατηρίου: _ 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

ΓΕΜΗ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-πι&Μ: 


Τμήμα II : Στοιγεία Αιολικής Εγκατάστασης 

Επωνυμία: 

Θέση Εγκατάστασης: 

Δημοτική Ενότητα Δήμος: 

Περιφερειακή Ενότητα: 

Περιφέρεια: 

Εγκατεστημένη Ισχύς (Μ\¥): 

Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ΝΑΙ / ΟΧΙ 

ισχύ: _ 

Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής 
Ν. 4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

Διαχειριστή: _ 

Τμήμα III: Στοιγεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός γρήστη (Ε$οτ ΙΡ) Πιστοποίησης 

Συμμετέγοντος για τη συμμετογή στη Ανταγωνιστική Διαδικασία* 

Ε-πιοίΙ: .@. 


Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Κωδικός γρήστη (ΕΓίοτ ΙΡ) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Αιολική Εγκατάσταση, που θα συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. Η ανωτέρω 
ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Συμμετέχοντος με τη ΡΑΕ καθ' 
όλο το διάστημα διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 
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Κωδικός γρήστη (ΤΙεργ ΙΡ) : 


Τμήμα IV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 

Ο υπογράφων την παρούσα.κάτοικος., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό., που εκδόθηκε 

από ., στις ., ιδιοκτήτης ανωτέρω Αιολικής 

Εγκατάστασης και Συμμετέχων στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
αιολικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης 
(άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, έχοντας πλήρη 
γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί 
υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 

1. (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ε-πιώΐ), με την οποία έχω εγγραφεί και πιστοποιηθεί στον 
ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και θα γίνεται η υποβολή μέσω της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α’), καθώς η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω 
της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β’) 

είναι η.@.Ο κωδικός χρήστη (Ηδετ 

Ιϋ), τον οποίο έχω λάβει κατά την εγγραφή μου στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, είναι ο. 

(β) Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (ΤΝετ 
Ιϋ) και των λοιπών κωδικών, που μου έχουν χορηγηθεί, της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α’) και η συμμετοχή, 
εφόσον κληθώ να συμμετάσχω κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία 
μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο 
Β’) και η υποβολή προσφορών κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην 
Προκήρυξη, με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (ΕΓεετ Ιϋ) και των λοιπών κωδικών, που μου 
έχουν χορηγηθεί, είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή, και αναγνωρίζω από τώρα την Αίτηση 
Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες, που θα υποβληθεί/ουν, κατά την ηλεκτρονική δημοπρασία ως 
έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από εμένα τον ίδιο και για λογαριασμό μου. 


2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης. 

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κ.λπ. τυπικών δικαιολογητικών δεν έχουν 
ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω τηρήσει τους 
όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν 
τον αποκλεισμό μου από την συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα: 

I. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

II. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

III. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

IV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Γ. Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 Ν.3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει 
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από 
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παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις. 

Ε. Δεν έχω καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία 
και δόλια χρεωκοπία με τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου 
(ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). 

ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής μου. 

Η. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλω 
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής μου. 

Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 
μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλέγεις Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 


Τμήμα V : Δικαιολογητικά 

Για τη συμμετοχή μου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή αιολικών 
εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 
του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, υποβάλλω σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 

Α. 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Α.1 

11.2.1. 

Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.2 

11.2.2. 

Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Τράπεζα:././20... 

Α.3 

11.2.6.1. 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 



Αρ. Εγγυητικής 

Επιστολής:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυ 

ξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1 

112 4 6 

Επικυρωμένο αντίγραφο της 

αστυνομικής του ταυτότητας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

I 


Β.2.1 

11.2.4.6. 

Έναρξη Επιτηδεύματος από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

I 


Β.2.2 

11.2.4.6. 

Μεταβολές έναρξης Επιτηδεύματος από 
την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 




Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 

Γ. 1 Αιολικές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισγύ : 
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Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφιον 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1.1 

11.2.5.1.1. 

Άδεια Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ: . 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Γ.1.1.2 

11.2.5.1.1. 

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός τροποποιήσεων: .... 

Τελευταία τροποποίηση: 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.1.1.3 

11.2.5.1.1. 

Βεβαιώσεις περί μεταβολής 
στοιχείων της Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, οι οποίες δεν 
συνεπάγονται τροποποίησή 
της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 

Τελευταία εκδοθείσα 

Βεβαίωση: 

Αρ. πρωτ. Γραμματείας ΡΑΕ: 

Ημερομηνία :. 

Γ.1.2 

11.2.5.1.2. 

Οριστική Προσφορά 

Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 

Ημερ.:. 

Γ.1.3 

11.2.5.1.3. 

Αντίγραφο της εγγυητικής 
επιστολής του ν. 4152/2013 ή 
του ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Διαχειριστή: 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 


Γ.2 Αιολικές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισγύ: 


Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1.1 

11.2.5.2.1. 

Άδεια Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ: . 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Γ.2.1.2 

11.2.5.2.1. 

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός τροποποιήσεων: .... 

Τελευταία τροποποίηση: 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.2.1.3 

11.2.5.2.1. 

Βεβαιώσεις περί μεταβολής 
στοιχείων της Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, οι οποίες δεν 
συνεπάγονται τροποποίησή 
της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 

Τελευταία εκδοθείσα 

Βεβαίωση: 

Αρ. πρωτ. Γραμματείας 

ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.2.2 

11.2.5.2.2. 

Σύμβαση Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Σύμβασης: 

Ημερ.:. 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής σε 
Διαχειριστή:. 
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Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


.20... ( τόπος,/ημερομηνία ) 

Ο Συμμετέχων - Δηλών 


Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή /Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 


ΥΠΟΑΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΗΑΩΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΑΠ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ III 
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ΠΡΟΣ: 

ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΗΑΕΚΤΡ1ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΑΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ III 

(ΑΙΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΊΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 4414/2016) - 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 


Τμήμα I : Στοιχεία Συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου 

1.1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου: 

Έδρα: 

Διεύθυνση: 

Νομική μορφή : ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.) 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

ΓΕΜΗ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-ιη&ίΙ: 

1.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Όνομα Πατρός: 

Τόπος και έτος γεννήσεως: 

Υπηκοότητα: 

Διεύθυνση κατοικίας: 

Αριθμός ταυτότητας ή 

διαβατηρίου: _ 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-ιιιιιίΙ: 


Τμήμα II : Στοιχεία Αιολικής Εγκατάστασης 

Επωνυμία: 

Θέση Εγκατάστασης: 

Δημοτική Ενότητα / Δήμος: 

Περιφερειακή Ενότητα: 

Περιφέρεια: 

Εγκατεστημένη Ισχύς (ΜΥΥ): 


Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ΝΑΙ / ΟΧΙ 

ισχύ: _ 

Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής 
Ν. 4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε ΝΑΙ / ΟΧΙ 
Διαχειριστή: _ 
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Τμήμα III: Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (ΙΒοι· ΙΡ) Πιστοποίησης 

Συμιιετέχοντος για τη συμμετοχή στην Ανταχοινιστική Διαδικασία* 

Ε-ΓΠίΐίΙ: .@. 

Κωδικός γρήστη (ΙΙκογ ΙΡ) : 


Τμήμα IV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 


Ο υπογράφων την παρούσα . κάτοικος ., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό., που εκδόθηκε 

από ., στις ., νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία. και το διακριτικό τίτλο (Αρ. 

Γ.Ε.ΜΗ.) δυνάμει της . απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ή του/ων 

Διαχειριστού/ων αυτής), ιδιοκτήτριας της ανωτέρω αιολικής εγκατάστασης και Συμμετέχουσας/οντος στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή αιολικών εγκαταστάσεων προς ένταξη 
σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ 
δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής 
μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και 
γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
τα ακόλουθα: 

1. (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ε-ικιείΐ), με την οποία έχω εγγραφεί και πιστοποιηθεί 
στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και θα γίνεται η υποβολή μέσω 
της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση 
της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α’), καθώς η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία 
μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο 

Β’) είναι η .@. Ο κωδικός χρήστη 

(ΙΙεεΓ Ιϋ), τον οποίο έχω λάβει κατά την εγγραφή μου στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, είναι ο. 

(β) Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(υεεί' ΙΟ) και των λοιπών κωδικών, που μου έχουν χορηγηθεί, της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α’) και η συμμετοχή, 
εφόσον η ανωτέρω εταιρεία κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β’) και η υποβολή προσφορών κατά τη διεξαγωγή της 
δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (ΤΙδετ 
Ιϋ) και των λοιπών κωδικών, που της έχουν χορηγηθεί, είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και 
αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες που θα υποβληθεί/ουν κατά 
την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από την εταιρεία την ίδια και 
για λογαριασμό της. 

2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης. 

Β. Το σύνολο τωνυποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κ.λπ. τυπικών δικαιολογητικών δεν έχουν 
ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω τηρήσει τους 
όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον αποκλεισμό μου από την 


* Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Κωδικός γρήστη (ΙΛοτ ΙΡ) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Αιολική Εγκατάσταση, που θα συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. Η ανωτέρω 
ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Συμμετέχοντος με τη ΡΑΕ καθ' 
όλο το διάστημα διενέργειας της Ανταγοινιστικής Διαδικασίας. 
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συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα: 

I. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

II. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μάίόυ 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

III. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

IV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Γ. Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 Ν.3588/2007 ή 
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον 
μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις. 

Δ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή 
αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(ΑΊ01), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις και, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

Ε. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική μου (τους) 
διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με 
τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου (ή του κράτους 
εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). 

ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους 
εγκατάστασής του. 

Η. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους 
εγκατάστασής του. 

Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 
μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλέγεις Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 

3. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 

- α) Δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της εταιρείας που εκπροσωπώ, εκτός όσων 

αναφέρονται στα σχετικά ΦΕΚ (αριθμός και ημερομηνία.) - Ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ. (αριθμός 

και ημερομηνία.) που προσκομίσθηκαν και β) Η σύνθεση του Δ.Σ., η συγκρότησή του σε σώμα 

και οι αρμοδιότητες και εξουσίες των εκπροσώπων της εταιρείας που εκπροσωπώ είναι πράγματι αυτές 

που αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό (αριθμός και ημερομηνία.) όπως δημοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ - Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. (αριθμός και ημερομηνία.). 


Τμήμα V : Αικαιολογητικά 

Για τη συμμετοχή μου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή αιολικών 
εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 
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του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, υποβάλλω σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 

Α. 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Α.1. 

11.2.1. 

Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.2 

11.2.3. 

Απόφαση οργάνου διοίκησης 

Συμμετέχοντος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

I 


Α.3 

11.2.2. 

Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

I 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Τράπεζα:././20... 

Α.4 

11.2.6.1. 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

I 

Αρ. Εγγυητικής 

Επιστολής:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 



Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1 

11.2.4.1. 

Κωδικοποιημένο καταστατικό 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Β.2.1 

11.2.4.1. 

Φ.Ε.Κ. συστάσεως 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.2.2 

11.2.4.1. 

Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ συστάσεως 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3.1 

11.2.4.1. 

Φ.Ε.Κ. τροποποιήσεων Καταστατικού 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3.2 

11.2.4.1. 

Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

(εταιρικών μεταβολών, περί μη λύσης, 
πτώχευσης, θέση σε εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία 
συνδιαλλαγής / εξυγίανσης κ.λπ.) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.4.1 

11.2.4.1. 

Φ.Ε.Κ. νόμιμης εκπροσώπησης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.4.2 

11.2.4.1. 

Αναλυτικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
τρέχουσας εκπροσώπησης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 




Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 

Γ. 1 Αιολικές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισγύ : 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1.1 

11.2.5.1.1. 

Άδεια Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

I 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Γ.1.1.2 

11.2.5.1.1. 

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός τροποποιήσεων: .... 

Τελευταία τροποποίηση: 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.1.1.3 

11.2.5.1.1. 

Βεβαιώσεις περί μεταβολής 
στοιχείων της Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, οι οποίες δεν 
συνεπάγονται τροποποίησή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 

Τελευταία εκδοθείσα 

Βεβαίωση: 

Αρ. πρωτ. Γ ραμματείας 
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ΑΙΑ 

Άρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 



της 



ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.1.2 

11.2.5.1.2. 

Οριστική Προσφορά 

Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 

Ημερ.:. 

Γ.1.3 

11.2.5.1.3. 

Αντίγραφο της εγγυητικής 
επιστολής του ν. 4152/2013 ή 
του ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 

Τράπεζα: . 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Διαχειριστή: 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 


Γ.2 Αιολικές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισγύ: 


ΑΙΑ 

Άρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1.1 

11.2.5.2.1. 

Άδεια Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Γ.2.1.2 

11.2.5.2.1. 

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός τροποποιήσεων: .... 

Τελευταία τροποποίηση: 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.2.1.3 

11.2.5.2.1. 

Βεβαιώσεις περί μεταβολής 
στοιχείων της Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, οι οποίες δεν 
συνεπάγονται τροποποίησή 
της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 

Τελευταία εκδοθείσα 

Βεβαίωση: 

Αρ. πρωτ. Γραμματείας 

ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.2.2 

11.2.5.2.2. 

Σύμβαση Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Σύμβασης: 

Ημερ.:. 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής σε 

Διαχειριστή:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


.20... (τόπος/ημερομηνία) 

Ο Συμμετέχων - Δηλών 


Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή /Σφραγίδα 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΕΠΕ) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΑΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ III 
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ΠΡΟΣ: 

ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥ' ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΑΙΊ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ III 

(ΑΙΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΟΛΙΚΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 4414/20161 - 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 


Τμήμα I : Στοιχεία Συμμετέχοντος Νομικού ΠροσοΥπου 

1.1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου: 

Έδρα: 

Διεύθυνση: 

Νομική μορφή: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.) 
ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

ΓΕΜΗ: 

Τηλέφωνο / Φαξ: 

Ε-ιποίΙ: 

1.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Όνομα Πατρός: 

Τόπος και έτος γεννήσεως: 

Υπηκοότητα: 

Διεύθυνση κατοικίας: 

Αριθμός ταυτότητας ή 

διαβατηρίου: _ 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-ιηαϊΙ: 


Τμήμα II : Στοιχεία Αιολικής Εγκατάστασης 

Επωνυμία: 

Θέση Εγκατάστασης: 

Δημοτική Ενότητα / Δήμος: 

Περιφερειακή Ενότητα: 

Περιφέρεια: 

Εγκατεστημένη Ισχύς (Μ\Υ): 


Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ΝΑΙ / ΟΧΙ 

ισχύ: _ 

Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής 
Ν. 4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε ΝΑΙ/ ΟΧΙ 
Διαχειριστή: _ 
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Τμήμα III : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (ΙΛογ ΙΡ) Πιστοποίησης 

Συμμετένοντοςγια τη συμμέτοχη στην Ανταγωνιστική Διαδικασία* 

Ε-ΓΠ3.Ϊ1: .@. 

Κωδικός γρήστη (ΤΤ86Γ ΙΡ) : 


Τμήμα IV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 


Ο υπογράφων την παρούσα . κάτοικος ., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό., που εκδόθηκε 

από ., στις ., νόμιμος εκπρόσωπος της . 

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία . και 

τον διακριτικό τίτλο . (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) δυνάμει της . απόφασης του/ων 

Διαχειριστού/ων αυτής, ιδιοκτήτριας της ανωτέρω αιολικής εγκατάστασης και Συμμετέχουσας/οντος στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή αιολικών εγκαταστάσεων προς ένταξη 
σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ 
δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής 
μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και 
γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
τα ακόλουθα: 

1. (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ε-τηείΐ), με την οποία η ανωτέρω εταιρεία έχει εγγραφεί 

και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και θα γίνεται 
η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών 
στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α’), καθώς η συμμετοχή στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της 

Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β’) είναι η.@.Ο κωδικός 

χρήστη (ΕΓεετ Ιϋ), τον οποίο η ανωτέρω εταιρεία έχει κατά την εγγραφή της στον ηλεκτρονικό τόπο 
διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας είναι ο. 

(β) Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(ΕΓεετ Ιϋ) και των λοιπών κωδικών, που μου έχουν χορηγηθεί, της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η συμμετοχή, 
εφόσον η ανωτέρω εταιρεία κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β’) και η υποβολή προσφορών κατά τη διεξαγωγή της 
δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με τη χρήση του ανωτέρω υεετ Ιϋ και των λοιπών 
κωδικών, που της έχουν χορηγηθεί, είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και αναγνωρίζει από τώρα την 
Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες, που θα υποβληθεί/ουν, κατά την ηλεκτρονική 
δημοπρασία, ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από την εταιρεία την ίδια και για λογαριασμό 
της. 

2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης. 

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κ.λπ. τυπικών δικαιολογητικών δεν έχουν 
ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω τηρήσει τους 
όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 


* Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Κωδικός χρήστη (ΙΙββγ ΙΡ) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Αιολικής Εγκατάσταση, που θα συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. Η ανωτέρω 
ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Συμμετέχοντος με τη ΡΑΕ καθ' 
όλο το διάστημα διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 
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απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον αποκλεισμό μου από την 
συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα: 

I. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

II. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μάίόυ 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

III. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

IV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Γ. Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 Ν.3588/2007 ή 
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον 
μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις. 

Δ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή 
αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(ΑΊ01), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις και, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

Ε. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική μου (τους) 
διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με 
τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου (ή του κράτους 
εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). 

ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους 
εγκατάστασής του. 

Η. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους 
εγκατάστασής του. 

0. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 
μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλέγεις Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 

3. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 

α) ότι δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της εταιρείας που εκπροσωπώ, εκτός όσων 

αναφέρονται στα σχετικά ΦΕΚ (αριθμός και ημερομηνία .) - Ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ. 

(αριθμός και ημερομηνία.) που προσκομίσθηκαν. 


Τιιήμα V : Δικαιολογητικά 

Για τη συμμετοχή μου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή αιολικών 
εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 
του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, υποβάλλω σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 
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Α. 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Α.1. 

11.2.1. 

Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧί 

1 


Α.2 

11.2.3. 

Απόφαση οργάνου διοίκησης 

Συμμετέχοντος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.3 

11.2.2. 

Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Τράπεζα:./. 120... 

Α.4 

11.2.6.1. 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής 

Επιστολής:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1 

11.2.4.3. 

Κωδικοποιημένο καταστατικό 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Β.2.1 

11.2.4.3. 

Φ.Ε.Κ. συστάσεως 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.2.2 

11.2.4.3. 

Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ συστάσεως 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3.1 

11.2.4.3. 

Φ.Ε.Κ. τροποποιήσεων Καταστατικού 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3.2 

11.2.4.3. 

Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

(εταιρικών μεταβολών, περί μη λύσης, 
πτώχευσης, θέση σε εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία 
συνδιαλλαγής / εξυγίανσης κ.λπ.) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.4.2 

11.2.4.3. 

Αναλυτικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
τρέχουσας εκπροσώπησης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 




Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 

Γ.1 Αιολικές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισγύ : 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1.1 

11.2.5.1.1. 

Άδεια Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Γ.1.1.2 

11.2.5.1.1. 

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός τροποποιήσεων: .... 

Τελευταία τροποποίηση: 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.1.1.3 

11.2.5.1.1. 

Βεβαιώσεις περί μεταβολής 
στοιχείων της Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, οι οποίες δεν 
συνεπάγονται τροποποίησή 
της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 

Τελευταία εκδοθείσα 

Βεβαίωση: 

Αρ. πρωτ. Γραμματείας 
ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.1.2 

11.2.5.1.2. 

Οριστική Προσφορά 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
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ΑΙΑ 

Άρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 



Σύνδεσης 




Ημερ.:. 

Γ.1.3 

11.2.5.1.3. 

Αντίγραφο της εγγυητικής 
επιστολής του ν. 4152/2013 ή 
του ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 

Τράπεζα: . 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 

Διαχειριστή: . 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 


Γ.2 Αιολικές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1.1 

11.2.5.2.1. 

Άδεια Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Γ.2.1.2 

11.2.5.2.1. 

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός τροποποιήσεων: .... 

Τελευταία τροποποίηση: 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.2.1.3 

11.2.5.2.1. 

Βεβαιώσεις περί μεταβολής 
στοιχείων της Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας οι οποίες δεν 
συνεπάγονται τροποποίησή 
της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 

Τελευταία εκδοθείσα 

Βεβαίωση: 

Αρ. πρωτ. Γραμματείας 

ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.2.2 

11.2.5.2.2. 

Σύμβαση Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Σύμβασης: 

Ημερ.:. 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής σε 

Διαχειριστή:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


.20 (τόπος/ ημερομηνία) 

Ο Συμμετέχων - Δηλών 


Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΟΕ, ΕΕ, 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΑΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ III 
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ΠΡΟΣ: 

ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΑΠ ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΑΣ 111 

(ΑΙΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 4414/2016) - 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Τμήμα I : Στοιχεία Συμμετέ/οντος Νομικού Προσώπου 

1.1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου: 

Έδρα: 

Διεύθυνση: 

Νομική μορφή : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε. / ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ε.) 

/ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ _ 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

ΓΕΜΗ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-γπ&Π: 

1.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Όνομα Πατρός: 

Τόπος και έτος γεννήσεως: 

Υπηκοότητα: 

Διεύθυνση κατοικίας: 

Αριθμός ταυτότητας ή 

διαβατηρίου: _ 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-ιη&ίΙ: 

Τμήμα II : Στοιχεία Αιολικής Εγκατάστασης 

Επωνυμία: 

Θέση Εγκατάστασης: 

Δημοτική Ενότητα / Δήμος: 

Περιφερειακή Ενότητα: 

Περιφέρεια: 

Εγκατεστημένη Ισχύς (Μ\Υ): 

Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ΝΑΙ / ΟΧΙ 

ισχύ: _ 

Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής 
Ν. 4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

Διαχειριστή: _ 
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Τμήμα III : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (ΙΛογ ΙΡ) Πιστοποίησης 

Συμμετέχοντος για τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία* 

Ε-Π13.Ϊ1: .@. 

Κωδικός γρήστη (υ$6Γ ΙΡ) : 


Τμήμα IV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 


Ο υπογράφων την παρούσα . κάτοικος ., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό., που εκδόθηκε 

από ., στις ., νόμιμος εκπρόσωπος της . 

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία . και 

τον διακριτικό τίτλο . (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) δυνάμει της . απόφασης του/ων 

Διαχειριστού/ων αυτής, ιδιοκτήτριας της ανωτέρω αιολικής εγκατάστασης και Συμμετέχουσας/οντος στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή αιολικών εγκαταστάσεων προς ένταξη 
σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ 
δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής 
μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και 
γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
τα ακόλουθα: 

1. (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ε-πιώΐ), με την οποία η ανωτέρω εταιρεία έχει εγγραφεί 

και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και θα γίνεται 
η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών 
στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς η συμμετοχή στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της 

Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') είναι η.@.Ο κωδικός 

χρήστη (ΤΙδετ ΙΕ)), τον οποίο η ανωτέρω εταιρεία έχει κατά την εγγραφή της στον ηλεκτρονικό τόπο 
διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, είναι ο. 

(β) Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(υεετ Π)) και των λοιπών κωδικών, που μου έχουν χορηγηθεί, της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η συμμετοχή, 
εφόσον η ανωτέρω εταιρεία κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά τη διεξαγωγή της 
δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (Ηδετ 
ΙΌ) και των λοιπών κωδικών που της έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και 
αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες που θα υποβληθεί/ουν κατά 
την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από την εταιρεία την ίδια και 
για λογαριασμό της. 

2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης. 

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κ.λπ. τυπικών δικαιολογητικών δεν έχουν 
ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω τηρήσει τους 
όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον αποκλεισμό μου από τη 
συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα: 


* Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Κωδικός γρήστη (ΙΙϋ6Γ ΙΡ) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Αιολική Εγκατάσταση, που θα συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. Η ανωτέρω 
ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Συμμετέχοντος με τη ΡΑΕ καθ' 
όλο το διάστημα διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 
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I. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

II. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μάΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

III. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

IV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Γ. Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 Ν.3588/2007 ή 
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον 
μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις. 

Δ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή 
αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(ΑΊ01), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις και, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

Ε. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική μου (τους) 
διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με 
τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου (ή του κράτους 
εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). 

ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους 
εγκατάστασής του. 

Η. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους 
εγκατάστασής του. 

Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 
μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλέγεις Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 

3. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 

- α) δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της εταιρείας που εκπροσωπώ, εκτός όσων 
προσκομίσθηκαν και β) ο διαχειριστής παραμένει αυτός που ορίσθηκε από το Καταστατικό της εταιρείας, 
δεν έχει ανακληθεί και οι αρμοδιότητές του για την εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας παραμένουν 
οι ίδιες. 


Τμήμα V : Αικαιολογητικά 

Για τη συμμετοχή μου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή αιολικών 
εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 
του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, υποβάλλω, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 
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Α. 


Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Α.1. 

11.2.1. 

Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.2 

11.2.3. 

Απόφαση οργάνου διοίκησης 
Συμμετέχοντος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.3 

11.2.2. 

Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Τράπεζα:././20.. 

Α.4 

11.2.6.1. 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής 

Επιστολής:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 


Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυ 

ξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1 

112 4 2 

Συμφωνητικό συστάσεως 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

I 


Β.2 

11.2.4.2. 

Τροποποιήσεις Καταστατικού 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3.1 

11.2.4.2. 

Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
(εταιρικών μεταβολών, περί μη λύσης, 
πτώχευσης, θέση σε εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία 
συνδιαλλαγής / εξυγίανσης κ.λπ.) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3.2 

11.2.4.2. 

Αναλυτικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
τρέχουσας εκπροσώπησης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 




Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 


Γ.1. Αιολικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ : 


Α/Α 

Άρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1.1 

11.2.5.1.1. 

Άδεια Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Γ.1.1.2 

11.2.5.1.1. 

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός τροποποιήσεων: .... 

Τελευταία τροποποίηση: 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.1.1.3 

11.2.5.1.1. 

Βεβαιώσεις περί μεταβολής 
στοιχείων της Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, οι οποίες δεν 
συνεπάγονται τροποποίησή 
της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 

Τελευταία εκδοθείσα 

Βεβαίωση: 

Αρ. πρωτ. Γραμματείας 

ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.1.2 

11.2.5.1.2. 

Οριστική Προσφορά 

Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

I 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 

Ημερ.:. 

Γ.1.3 

11.2.5.1.3. 

Αντίγραφο της εγγυητικής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

I 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 























































Τεύχος Β' 1466/27.04.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


16017 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 



επιστολής του ν. 4152/2013 ή 
του ν. 4062/2012 



Τράπεζα: 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Διαχειριστή: 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 


Γ.2 Αιολικές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: 


Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1.1 

11.2.5.2.1. 

Άδεια Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ: 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ: 

Γ.2.1.2 

11.2.5.2.1. 

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός τροποποιήσεων: .... 

Τελευταία τροποποίηση: 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.2.1.3 

11.2.5.2.1. 

Βεβαιώσεις περί μεταβολής 
στοιχείων της Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, οι οποίες δεν 
συνεπάγονται τροποποίησή 
της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 

Τελευταία εκδοθείσα 

Βεβαίωση: 

Αρ. πρωτ. Γραμματείας 
ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.2.2 

11.2.5.2.2. 

Σύμβαση Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

I 

Αρ. Σύμβασης: 

Ημερ.:. 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής σε 

Διαχειριστή:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


.20... (τόπος/ημερομηνία ) 

Ο Συμμετέχων - Δηλών 


Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΠΟ ΑΠΕ/ΑΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ III 
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ΠΡΟΣ: 

ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΑΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ III 

(ΑΙΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΙΑΛΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑ ΕΠΙΛΟΓΉ ΑΙΟΛΙΚΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 4414/2016) - 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 


Τιιήιια I : Στοιχεία Συμμετέγοντος Νομικού Προσώπου 

I. 1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου: 

Έδρα: 

Διεύθυνση: 

Νομική μορφή : ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.) 
ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

ΓΕΜΗ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-ιτιαίΙ: 

1.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Όνομα Πατρός: 

Τόπος και έτος γεννήσεως: 

Υπηκοότητα: 

Διεύθυνση κατοικίας: 

Αριθμός ταυτότητας ή 

διαβατηρίου: _ 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-ιηαίΙ: 


Τμήμα II : Στοιχεία Αιολικής Εγκατάστασης 

Επωνυμία: 

Θέση Εγκατάστασης: 

Δημοτική Ενότητα / Δήμος: 

Περιφερειακή Ενότητα: 

Περιφέρεια: 

Εγκατεστημένη Ισχύς (Μ\¥): 

Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ΝΑΙ / ΟΧΙ 

ισχύ: _ 

Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής 

Ν. 4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Διαχειριστή: _ 
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Τμήμα III : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (ΙΛοι- ΙΡ) Πιστοποίησης 

Συμμετέχοντος για τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία* 

Ε-τηώΙ: .@. 

Κωδικός χρήστη (υ^οΐ' ΙΡ) : 


Τμήμα IV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 


Ο υπογραφών την παρούσα . κάτοικος ., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό., που εκδόθηκε 

από ., στις ., νόμιμος εκπρόσωπος της . 

ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία.και 

τον διακριτικό τίτλο . (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) δυνάμει της . απόφασης του/ων 

Διαχειριστού/ων αυτής, ιδιοκτήτριας της ανωτέρω αιολικής εγκατάστασης και Συμμετέχουσας/οντος στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή αιολικών εγκαταστάσεων προς ένταξη 
σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, 
δηλώνω σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής 
μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και 
γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
τα ακόλουθα: 

1. (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ε-ιηώΐ), με την οποία η ανωτέρω εταιρεία έχει εγγραφεί 

και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και θα γίνεται 
η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών 
στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς η συμμετοχή στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της 

Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') είναι η.@.Ο κωδικός 

χρήστη (ΕΙδει Ιϋ), τον οποίο η ανωτέρω εταιρεία έχει κατά την εγγραφή της στον ηλεκτρονικό τόπο 
διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας είναι ο. 

(β) Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(ΤΙκετ Ιϋ) και των λοιπών κωδικών, που μου έχουν χορηγηθεί, της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η συμμετοχή, 
εφόσον η ανωτέρω εταιρεία κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά τη διεξαγωγή της 
δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (ΤΙδετ 
Ιϋ) και των λοιπών κωδικών, που της έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και 
αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες που θα υποβληθεί/ουν κατά 
την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από την εταιρεία την ίδια και 
για λογαριασμό της. 

2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης. 

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κ.λπ. τυπικών δικαιολογητικών δεν έχουν 
ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω τηρήσει τους 
όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον αποκλεισμό μου από την 
συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα: 

I. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 


Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Κωδικός γρήστη (ΙΙκογ ΙΡ) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Αιολική Εγκατάσταση, που θα συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. Η ανωτέρω 
ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Συμμετέχοντος με τη ΡΑΕ καθ' 
όλο το διάστημα διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 

























Τεύχος Β' 1466/27.04.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


16021 


98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

II. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

III. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

IV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Γ. Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 Ν.3588/2007 ή 
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον 
μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις. 

Δ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή 
αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(ΑΊ01), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις και, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

Ε. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική μου (τους) 
διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με 
τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου (ή του κράτους 
εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). 

ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους 
εγκατάστασής του. 

Η. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους 
εγκατάστασής του. 

Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 
μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλέγεις Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 

3. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίτηωση) 

α) δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της εταιρείας που εκπροσωπώ, εκτός όσων 
προσκομίσθηκαν και β) ο διαχειριστής παραμένει αυτός που ορίσθηκε από το Καταστατικό της εταιρείας, 
δεν έχει ανακληθεί και οι αρμοδιότητές του για την εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας παραμένουν 
οι ίδιες. 


Τμήμα V : Δικαιολογητικά 

Για τη συμμετοχή μου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή αιολικών 
εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 
του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, υποβάλλω, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 
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Α. 


ΑΙΑ 

Άρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Α.1. 

11.2.1. 

Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.2 

11.2.3. 

Απόφαση οργάνου διοίκησης 
Συμμετέχοντος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.3 

11.2.2. 

Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Τράπεζα:./. 120... 

Α.4 

11.2.6.1. 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής 

Επιστολής:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 



Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 


ΑΙΑ 

Άρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1 

11.2.4.4. 

Κωδικοποιημένο καταστατικό 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Β.2.1 

11.2.4.4. 

Φ.Ε.Κ. συστάσεως 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.2.2 

11.2.4.4. 

Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ συστάσεως 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3.1 

11.2.4.4. 

Φ.Ε.Κ. τροποποιήσεων Καταστατικού 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3.2 

11.2.4.4. 

Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
(εταιρικών μεταβολών, περί μη 
λύσης, πτώχευσης, θέση σε 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
διαδικασία συνδιαλλαγής / 
εξυγίανσης κ.λπ.) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3.3 

11.2.4.4. 

Αναλυτικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
τρέχουσας εκπροσώπησης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 




Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 


Γ.1 Αιολικές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισγύ : 


ΑΙΑ 

Άρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1.1 

11.2.5.1.1. 

Άδεια Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Γ.1.1.2 

11.2.5.1.1. 

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός τροποποιήσεων: .... 

Τελευταία τροποποίηση: 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 
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Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 






Ημερομηνία :. 

Γ.1.1.3 

11.2.5.1.1. 

Βεβαιώσεις περί μεταβολής 
στοιχείων της Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, οι οποίες δεν 
συνεπάγονται τροποποίησή 
της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 

Τελευταία εκδοθείσα 

Βεβαίωση: 

Αρ. πρωτ. Γραμματείας 
ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.1.2 

11.2.5.1.2. 

Οριστική Προσφορά 

Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 

Ημερ.:. 

Γ.1.3 

11.2.5.1.3. 

Αντίγραφο της εγγυητικής 
επιστολής του ν. 4152/2013 ή 
του ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 

Τράπεζα: . 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Διαχειριστή: . 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 


Γ.2 Αιολικές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισγύ: 


Α/Α 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1.1 

11.2.5.2.1. 

Άδεια Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Γ.2.1.2 

11.2.5.2.1. 

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός τροποποιήσεων: .... 

Τελευταία τροποποίηση: 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.2.1.3 

11.2.5.2.1. 

Βεβαιώσεις περί μεταβολής 
στοιχείων της Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας οι οποίες δεν 
συνεπάγονται τροποποίησή 
της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 

Τελευταία εκδοθείσα 

Βεβαίωση: 

Αρ. πρωτ. Γραμματείας 
ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.2.2 

11.2.5.2.2. 

Σύμβαση Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Σύμβασης: 

Ημερ.:. 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής σε 
Διαχειριστή:. 
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Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


.20 ( τόπος./ ημερομηνία ) 

Ο Συμμετέχων - Δηλών 


Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή /Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΛΟΙΠΑ ΝΠ - Ν ΠΑ Α. ΝΠΙΔ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Κ.ΑΠ.) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓ Η Σ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΑΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ III 
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ΠΡΟΣ: 

ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ/ΑΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ III 

(ΑΙΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 4414/2016) - 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Τμήμα 1 : Στοιχεία Συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου 

1.1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου: 

Έδρα: 

Διεύθυνση: 

Νομική μορφή: 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

ΓΕΜΗ: 

Τηλέφωνο / Φαξ: 

Ε-πιαίΙ: 

1.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Όνομα Πατρός: 

Τόπος και έτος γεννήσεως: 

Υπηκοότητα: 

Διεύθυνση κατοικίας: 

Αριθμός ταυτότητας ή 
διαβατηρίου: 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ: 

Τηλέφωνο/ Φαξ: 

Ε-ιτίίΐίΙ: 

Τμήμα II : Στοιγεία Αιολικής Εγκατάστασης 

Επωνυμία: 

Θέση Εγκατάστασης: 

Δημοτική Ενότητα / Δήμος: 

Περιφερειακή Ενότητα: 

Περιφέρεια: 

Εγκατεστημένη Ισχύς (Μ\Υ): 


Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

ισχύ: _ 

Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής 
Ν. 4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε ΝΑΙ / ΟΧΙ 
Διαχειριστή: _ 
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Τμήμα III : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (ΙΙβΡΓ ΙΡ) Πιστοποίησης 

Συμμετέγοντος για τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία* 

Ε-πιώΙ: .@. 

Κωδικός γρήστη (11861- ΙΡ) : 


Τμήμα IV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 


Ο υπογράφων την παρούσα . κάτοικος ., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό., που εκδόθηκε 

από., στις., νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου 

.δικαίου με την επωνυμία .και τον διακριτικό 

τίτλο.δυνάμει της.απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του/ων Διαχειριστού/ων 

αυτού ή ., ιδιοκτήτη της ανωτέρω αιολικής εγκατάστασης και Συμμετέχουσας/οντος στην 

Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή αιολικών εγκαταστάσεων προς ένταξη 
σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, 
δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής 
μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και 
γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
τα ακόλουθα: 

1. (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ε-τηώΐ), με την οποία το ανωτέρω νομικό πρόσωπο έχει 

εγγραφεί και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και 
θα γίνεται η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α’), καθώς η συμμετοχή 
στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της 

Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β’), είναι η.@.Ο κωδικός 

χρήστη (ΤΓδετ ΠΤ), τον οποίο το ανωτέρω νομικό πρόσωπο έχει, κατά την εγγραφή του στον 
ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, είναι ο. 

(β) Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(ΙΠετ Ιϋ) και των λοιπών κωδικών, που έχουν χορηγηθεί στο ανωτέρω νομικό πρόσωπο της Αίτησης 
Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') 
και η συμμετοχή, εφόσον το ανωτέρω νομικό πρόσωπο κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα 
στην Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη 
φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά τη διεξαγωγή της 
δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (ΕΓκετ 
Π)) και των λοιπών κωδικών που του έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και 
αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες που θα υποβληθεί/ουν κατά 
την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από το ανωτέρω νομικό 
πρόσωπο το ίδιο και για λογαριασμό του. 

2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης. 

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κ.λπ. τυπικών δικαιολογητικών δεν έχουν 
ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω τηρήσει τους 
όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον αποκλεισμό μου από την 


* Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Κωδικός γριίστη (ΙΑετ ΙΡ) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Αιολική Εγκατάσταση, που θα συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. Η ανωτέρω 
ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Συμμετέχοντος με τη ΡΑΕ καθ' 
όλο το διάστημα διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 
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συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα: 

I. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

II. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μάίόυ 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

III. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

IV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Γ. ( κατά περίπτωση ) Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 
Ν.3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από 
τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί 
εναντίον μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Δ. ( κατά περίπτωση ) Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης, παύσης, 
ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(Α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις και, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

Ε. ( κατά περίπτωση ) Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ 
καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία 
και δόλια χρεωκοπία ιιε τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου 
(ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). 

ΣΤ. ( κατά περίπτωση ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και 
τιμωρηθεί πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. ( κατά περίπτωση ) Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της 
Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής του. 

Η. ( κατά περίπτωση) Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας 
ή/και του κράτους εγκατάστασής του. 

0. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 
μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλέγεις Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 

3. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίιττωση) 

- α) δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στην ιδρυτική πράξη και στο Καταστατικό του νομικού προσώπου 
που εκπροσωπώ, εκτός όσων προσκομίσθηκαν και β) ο διαχειριστής/τα όργανα διοίκησης παραμένει/ουν 
αυτός/οι που ορίσθηκε/αν από την ιδρυτική πράξη και Καταστατικό του νομικού προσώπου, δεν έχει 
ανακληθεί και οι αρμοδιότητές του/ους για την εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας παραμένουν οι 
ίδιες (γ) Η σύνθεση του Δ.Σ., η συγκρότησή του σε σώμα και οι αρμοδιότητες και εξουσίες των 
εκπροσώπων της εταιρείας που εκπροσωπώ είναι πράγματι αυτές που αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό 
(αριθμός και ημερομηνία.) όπως δημοσιεύτηκε. 


Τμήμα V : Αικαιολογητικά 


Για τη συμμετοχή μου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή αιολικών 
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εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 
του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, υποβάλλω, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 

Α. 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Α.1 

11.2.1. 

Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.2 

11.2.3. 

Απόφαση οργάνου διοίκησης 

Συμμετέχοντος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 


Α.3 

11.2.2. 

Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Τράπεζα:./. 120... 

Α.4 

11.2.6.1. 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής 

Επιστολής:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίτττωση) 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1 

11.2.4.5. 

Ιδρυτική Πράξη (Νόμοι, Π.Δ., 

Αποφάσεις) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.2 

11.2.4.5. 

Τροποποιήσεις Ιδρυτικής Πράξης 
κ.λπ. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.3 

11.2.4.5. 

Κωδικοποιημένο καταστατικό 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.4 

11.2.4.5. 

Απόφαση εκλογής / συγκρότησης 
Οργάνου Διοίκησης, Διοικητικού 
Συμβουλίου κ.λπ. - εκπροσώπησης 
κ.λπ. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



Β.5 

11.2.4.5. 

Βεβαιώσεις αρμόδιου κατά τόπου 
Πρωτοδικείου έδρας νομικού 

προσώπου ή ΓΕΜΗ ή άλλης 
Διοικητικής Αρχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 




Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 


Γ.1 Αιολικές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισγύ : 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφιον 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1.1 

11.2.5.1.1. 

Άδεια Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ: . 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Γ.1.1.2 

11.2.5.1.1. 

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός τροποποιήσεων: .... 

Τελευταία τροποποίηση: 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.1.1.3 

11.2.5.1.1. 

Βεβαιώσεις περί μεταβολής 
στοιχείων της Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, οι οποίες δεν 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 

Τελευταία εκδοθείσα 

Βεβαίωση: 
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ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 



συνεπάγονται τροποποίησή 
της 



Αρ. πρωτ. Γραμματείας 

ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.1.2 

11.2.5.1.2. 

Οριστική Προσφορά 

Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 

Ημερ.:. 

Γ.1.3 

11.2.5.1.3. 

Αντίγραφο της εγγυητικής 
επιστολής του ν. 4152/2013 ή 
του ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 

Τράπεζα: . 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό: .€ 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 

Διαχειριστή: . 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 


Γ.2 Αιολικές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: 


ΑΙΑ 

Αρθρο 

Προκήρυξης 

Είδος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αριθμός 

Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1.1 

11.2.5.2.1. 

Άδεια Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:. 

Ημερομηνία :. 

ΑΔΑ:. 

Γ.2.1.2 

11.2.5.2.1. 

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός τροποποιήσεων: .... 

Τελευταία τροποποίηση: 

Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.2.1.3 

11.2.5.2.1. 

Βεβαιώσεις περί μεταβολής 
στοιχείων της Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, οι οποίες δεν 
συνεπάγονται τροποποίησή 
της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 

Τελευταία εκδοθείσα 

Βεβαίωση: 

Αρ. πρωτ. Γραμματείας 

ΡΑΕ:. 

Ημερομηνία :. 

Γ.2.2 

11.2.5.2.2. 

Σύμβαση Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αρ. Σύμβασης: 

Ημερ.:. 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής σε 

Διαχειριστή:. 

Τράπεζα:. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό:.€ 


.20... (τόπος/ημερομηνία) 

Ο Συμμετέχων - Δηλών 


Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή /Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

(άρθρου 11.2.3. της Προκήρυξης) 
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Θέμα: Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας/του νομικού προσώπου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία 
υποβολής προσφορών για την επιλογή αιολικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη 
μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ - Ορισμός Εκπροσώπου - Ορισμός 
Αντικλήτου κ.λπ.. 

( σε περίπτωση ΑΕ ) Το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση αναφορικά με την ανωτέρω 

Ανταγωνιστική Διαδικασία και έχοντας λάβει γνώση των όρων της από.20... Προκήρυξης για την 

επιλογή κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών αιολικών εγκαταστάσεων προς 
ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της 
ΡΑΕ και των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους αποδέχεται στο σύνολό τους, ομόφωνα αποφασίζει και 
εγκρίνει: 

ή 

( σε περίπτωση ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ ) Ο παριστάμενος/παριστάμενοι Διαχειριστές εισέρχεται/ονται στη 
συζήτηση αναφορικά με την ανωτέρω Ανταγωνιστική Διαδικασία και έχοντας λάβει γνώση των όρων της 

από .20... Προκήρυξης για την επιλογή, κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής 

προσφορών, αιολικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ και των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους 
αποδέχεται/ονται στο σύνολό τους, ομόφωνα αποφασίζει/ουν και εγκρίνει/ουν: 

ή 

( σε περίπτωση άλλου νομικού προσώπου, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ κ.λπ. ) Ο παριστάμενος/παριστάμενοι Διαχειριστές 

ή Το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι . που αποτελούν το όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου 

εισέρχεται/ονται στη συζήτηση αναφορικά με την ανωτέρω Ανταγωνιστική Διαδικασία και έχοντας λάβει 

γνώση των όρων της από .20... Προκήρυξης για την επιλογή, κατόπιν της Ανταγωνιστικής 

Διαδικασίας υποβολής προσφορών, αιολικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη 
μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ και των όρων της Προκήρυξης, 
τους οποίους αποδέχεται/ονται στο σύνολό τους, ομόφωνα αποφασίζει/ουν και εγκρίνει/ουν: 

(α) τη συμμετοχή της εταιρείας / του νομικού προσώπου, η/το οποία/ο είναι κάτοχος Αιολικής 

Εγκατάστασης, ισχύος (ή εγκατεστημένης ισχύος) .Μ\¥, που βρίσκεται (ή που πρόκειται να 

εγκατασταθεί και αναπτυχθεί) στη θέση . της Δημοτικής Ενότητας .του Δήμου 

. της Περιφερειακής Ενότητας . της Περιφέρειας ., με την υποβολή 

Αίτησης Συμμετοχής - Υπεύθυνης Δήλωσης και δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας (Στάδιο Α') και τη συμμετοχή, εφόσον κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην 
ανωτέρω Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική δημοπρασία μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη 
δεύτερη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και την υποβολή προσφοράς/ών κατά τη 
διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Προκήρυξη, 

(β) ορίζει τον/την 

Επώνυμο: . 

Όνομα: . 

Πατρώνυμο: . 

Κάτοικο: . 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: . 

Κινητό: . 

Ραχ: . 

Ε-ηιώ1: . 

με ΑΔΤ., Α.Τ., Ημ. Έκδοσης: . 

νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας / του νομικού προσώπου και παρέχει σε αυτόν την εξουσιοδότηση: 
(α) να υπογράψει τη σχετική Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση και υποβάλλει το σχετικό φάκελο 
κ.λπ. για λογαριασμό της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Προκήρυξη, και (β) υπογράψει για 
λογαριασμό της εταιρείας/του νομικού προσώπου όλα τα σχετικά με την ανωτέρω ανταγωνιστική 
διαδικασία έγγραφα, δικαιολογητικά, δηλώσεις καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα απαιτηθούν για τη 
συμμετοχή της εταιρείας/ του νομικού προσώπου στην υπόψη ανταγωνιστική διαδικασία όπως επίσης και 
οποιοδήποτε σχετικό με την ανταγωνιστική διαδικασία έγγραφο, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτηθεί 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. 

(γ) ορίζει ως αντίκλητο της εταιρείας/νομικού προσώπου τον/την 
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Επώνυμο: . 

Όνομα: . 

Πατρώνυμο: . 

Κάτοικο: . 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: . 

Κινητό: . 

Ρεχ: . 

Ε-ιηώΙ: . 

με ΑΔΤ., Α.Τ., Ημ. Έκδοσης: . 

Επίσης ομόφωνα αποφασίζει/ουν και εγκρίνει/ουν και δηλώνει/ουν ότι: 

(α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ε-πιώΐ), με την οποία η εταιρεία/το νομικό πρόσωπο έχει 
εγγραφεί και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και 
θα γίνεται η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς και η 
συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη 
φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') είναι η 

.@.Τον κωδικό χρήστη (ΕΓεετ ΙΌ)., τον 

οποίο η ανωτέρω εταιρεία/νομικό πρόσωπο έχει λάβει κατά την εγγραφή της/του στον ηλεκτρονικό 
τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, όσον αφορά την ανωτέρω αιολική εγκατάσταση, 
χειρίζεται ο/η . 

(β) Η υποβολή, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (ΤΙδετ 
ΙΌ) και των λοιπών κωδικών που έχουν χορηγηθεί στη εταιρεία/στο νομικό πρόσωπο, της Αίτησης 
Συμμετοχής και των Δικαιολογητικών Συμμετοχής στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η συμμετοχή, εφόσον η εταιρεία/ το νομικό πρόσωπο κληθεί να 
συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η 
υποβολή προσφορών κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με τη 
χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (ιιεετ ΙΌ) και των λοιπών κωδικών που της/του έχουν χορηγηθεί 
είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και αναγνωρίζει/ουν από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία και την/ις προσφορά/ες που θα υποβληθεί/ουν κατά την Ηλεκτρονική 
Δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από την εταιρεία/το νομικό πρόσωπο την 
ίδια/το ίδιο και για λογαριασμό της/του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙ ΚΗ Σ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΗ Σ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III 

(Άρθρου 11.2.6.1 Προκήρυξης) 



Τεύχος Β' 1466/27.04.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


16035 


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 


(τόπος-ημερομηνία) 


ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. 


Προς: ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ [«ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» («ΛΑΓΗΕ Α.Ε.») / «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε.»] 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 143 ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179) 


ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ.ΓΙΑ ΕΥΡΩ 


Με την παρούσα εγγυόμαστε έναντι σας άνευ όρων, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι έναντι σας 
ως πρωτοφειλέτες και εις ολόκληρον, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διζήσεως καθώς και από κάθε 
δικαίωμα που προβλέπεται στα άρθρα 851-853, 855, 862-864 και 866-868 του Αστικού Κώδικα, υπέρ 


της Εταιρείας 

(ή 

φυσικού 

προσώπου) 

με την επωνυμία 




. (. 

.) με ΑΦΜ 

.(και ΑΡΜΑΕ ... 


. ...,ΓΕΜΗ. 

..) (εφεξής η Εταιρεία), και μέχρι του 

ποσού των: ΕΥΡΩ . 



. (ΕΥΡΩ 




.), στο 

οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, για την 


εξασφάλιση της συμμετοχής της παραπάνω Εταιρείας (ή του φυσικού προσώπου) στην κατωτέρω 
Ανταγωνιστική Διαδικασία που διεξάγει η ΡΑΕ και τη διασφάλιση της καλής και αποτελεσματικής 
διεξαγωγής της και για την ακριβή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση από την παραπάνω Εταιρεία (ή φυσικό 
πρόσωπο) της υποχρεώσεώς της/του για ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού παραγωγής από αιολικά 

της ., που βρίσκεται στη θέση . της Δημοτικής Ενότητας . του 

Δήμου.της Περιφερειακής Ενότητας.της Περιφέρειας., ( αναγράφεται το 

όνομα και λοιπές λεπτομέρειες που προσδιορίζουν επακριβώς το σταθμό παραγωγής) εγκατεστημένης ισχύος 

.Μ\Υ εφόσον επιλεγεί μέσω της κατωτέρω Ανταγωνιστικής Διαδικασίας που διεξάγει η ΡΑΕ προς 

ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης εντός ... (..) μηνών από την έκδοση 
της σχετικής απόφασης και την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της Ανταγωνιστικής 

Διαδικασίας που έχει προκηρύξει η ΡΑΕ με την υπ’ αριθ./2018 απόφασή της (ΦΕΚ., ΑΔΑ: 

.) και τη σχετική Προκήρυξη κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 

4414/2016 και στους όρους της ανωτέρω Προκήρυξης. 

Εάν μας γνωστοποιήσετε, ότι η Εταιρεία (ή φυσικό πρόσωπο) παρέβη την παραπάνω υποχρέωσή της, σας 
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε, άμα τη λήψει της 
πρώτης έγγραφης ζήτησής σας περί κατάπτωσης και χωρίς να εξετάσουμε ή να επαληθεύσουμε το βάσιμο 
της απαίτησής σας ή να υποβάλουμε οποιαδήποτε αντίρρηση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, το ποσό 
της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε απαίτηση, επιβάρυνση ή 
παρακράτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την 
πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους της Εταιρείας (ή φυσικού 
προσώπου) και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, αντίρρηση, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή 
της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) ή οποιουδήποτε τρίτου σε διαιτησία ή σε οποιοδήποτε αρμόδιο 
δικαστήριο. 

Η παρούσα εγγυητική επιστολή λήγει [(επιλέγεται μία από τις κάτωθι περιπτώσεις, ανάλογα με το εάν η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής χρησιμοποιείται έως και την ενεργοποίηση του έργου για την τήρηση του 
κανόνα 4% ή όχι) 

-στις 05.10.2018. 

-σε ... (...) μήνες μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης και την οριστική κατακύρωση του 
αποτελέσματος της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας που έχει προκηρύξει η ΡΑΕ. Σε περίπτωση παράτασης 
με απόφαση της ΡΑΕ της ανωτέρω προθεσμίας των ...(...) μηνών για την ενεργοποίηση της σύνδεσης της 
ανωτέρω αιολικής εγκατάστασης, η διάρκεια της παρούσας εγγυητικής επιστολής παρατείνεται αυτομάτως 
κατά το διάστημα της χορηγηθείσας παράτασης. Εάν πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση της σύνδεσης του 
ανωτέρω σταθμού εντός της ανωτέρω προθεσμίας των ... (...) μηνών ή της τυχόν παράτασής της κατά τα 
ανωτέρω το σώμα της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να μας επιστραφεί.] 

Το σώμα της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να μας επιστραφεί εάν η Εταιρεία (ή το φυσικό πρόσωπο) 
δεν επιλεγεί μέσω της υπόψη Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, που διεξάγει η ΡΑΕ προς ένταξη σε καθεστώς 
στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης. Άλλως η ανωτέρω εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ 
του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του Διασυνδεδεμένου 
Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), εάν δεν 
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ανανεωθεί τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της [(το ακόλουθο εδάφιο 
συμπληρώνεται εφόσον η εγγυητική επιστολή χρησιμοποιείται για την τήρηση του κανόνα 4%) ή εάν εντός 
της ανωτέρω προθεσμίας των ... (...) μηνών ή της τυχόν παράτασής της κατά τα ανωτέρω δεν έχει 
ενεργοποιηθεί η σύνδεση του ανωτέρω σταθμού] ή αν η Εταιρεία (ή το φυσικό πρόσωπο) δεν εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 και στο άρθρο 16 της παρούσας Προκήρυξης και δεν 
προσκομίσει στη ΡΑΕ τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται στα άρθρα αυτά εντός των 
προβλεπόμενων προθεσμιών. 

[(η επόμενη παράγραφος συμπληρώνεται εφόσον η εγγυητική επιστολή χρησιμοποιείται για την τήρηω ; του 
κανόνα 4%ο) Η παρούσα εγγυητική επιστολή καταπίπτει επίσης (α) κατά ποσοστό ίσο με την μείωση ισχύος 
της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (σταθμού), εφόσον η μείωση αυτή κυμαίνεται μεταξύ ποσοστού 10% - 
50% της ισχύος με την οποία ο ανωτέρω σταθμός συμμετείχε στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και (β) στο 
σύνολό της εφόσον η μείωση ισχύος της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (σταθμού) είναι πάνω από το 
πενήντα τις εκατό (50%) της ισχύος με την οποία ο ανωτέρω σταθμός συμμετείχε στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16.2. της Προκήρυξης. Με την καταβολή από την Τράπεζα 
οποιουδήποτε ποσού συνεπεία οποιαδήποτε μερικής κατάπτωσης της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, 
μειώνεται αντίστοιχα το ποσό της παρούσας.] 

Η υποχρέωσή μας δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και δεν θεωρείται ότι 
απαλλαχτήκαμε αυτής λόγω οποιασδήποτε πράξης, παράλειψης ή γεγονότος το οποίο, ελλείψει της 
παρούσας διάταξης, θα ήταν δυνατό να οδηγήσει στην ελευθέρωσή μας από τις υποχρεώσεις μας που 
απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, εν όλω ή εν μέρει, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, και ανεξάρτητα 
από το αν έχουμε ή έχετε λάβει γνώση των ακολούθων: α. πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, λύση και 
θέση σε εκκαθάριση σε περίπτωση Εταιρείας, διαδικασία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης, β. οποιαδήποτε 
παράταση, παραίτηση ή ευκολία δοθεί υπέρ της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου, γ. ύπαρξη δικαιώματος 
συμψηφισμού ή επισχέσεως ερειδόμενου σε οποιασδήποτε φύσεως απαίτηση της Εταιρείας (ή του φυσικού 
προσώπου) ή τρίτου εναντίον σας. 

Η παρούσα εγγύηση και όλα τα σχετικά με αυτήν ζητήματα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και με την 
παρούσα η Τράπεζά μας αποδέχεται ανέκκλητα την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. Σημειώστε 
παρακαλούμε, ότι το συνολικό ποσό των Εγγυητικών Επιστολών, που χορήγησε η Τράπεζά μας και είναι 
σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας δεν υπερβαίνει το καθορισμένο από την ισχύουσα 
νομοθεσία για την Τράπεζά μας όριο. 

Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα εγγύηση υπεγράφη την. 


ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣ Η Σ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III 

(Άρθρου 11.2.6.2 Προκήρυξης) 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 


(τόπος-ημερομηνία) 


ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. 


Προς: ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ [«ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» («ΛΑΓΗΕ Α.Ε.») / «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε.»] 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 143 ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179) 


ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ.ΓΙΑ ΕΥΡΩ 


Με την παρούσα εγγυόμαστε έναντι σας άνευ όρων, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι έναντι σας 
ως πρωτοφειλέτες και εις ολόκληρον, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διζήσεως, καθώς και από κάθε 
δικαίωμα που προβλέπεται στα άρθρα 851-853, 855, 862-864 και 866-868 του Αστικού Κώδικα, υπέρ 


της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) με την επωνυμία 

., (.) με ΑΦΜ 


.(και ΑΡΜΑΕ., ΓΕΜΗ.) (εφεξής η Εταιρεία), και μέχρι του 

ποσού των: ΕΥΡΩ . (ΕΥΡΩ . 

.), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, για την 

ακριβή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση από την παραπάνω Εταιρεία (ή φυσικό πρόσωπο) της υποχρεώσεώς 
της/του για ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) κατά περίπτωση 

του σταθμού παραγωγής από αιολικά της ., που βρίσκεται στη θέση . της 

Δημοτικής Ενότητας . του Δήμου . της Περιφερειακής Ενότητας . της 

Περιφέρειας., (αναγράφεται το όνομα και λοιπές λεπτομέρειες που προσδιορίζουν επακριβώς 

τον σταθμό παραγωγής) εγκατεστημένης ισχύος.Μ\¥ που έχει επιλεγεί μέσω της Ανταγωνιστικής 

Διαδικασίας που έχει διεξάγει η ΡΑΕ σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ./20... απόφασή της (ΦΕΚ 

., ΑΔΑ:.) και τη σχετική Προκήρυξη προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή 

Λειτουργικής Ενίσχυσης εντός ... (...) μηνών από την έκδοση της υπ' αριθμόν.απόφασης της ΡΑΕ 

και την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της ανωτέρω Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, κατά τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4414/2016, στους όρους της ανωτέρω Προκήρυξης και 
στις ανωτέρω αποφάσεις της ΡΑΕ. 

Εάν μας γνωστοποιήσετε, ότι η Εταιρεία (ή φυσικό πρόσωπο) παρέβη την παραπάνω υποχρέωσή της, σας 
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε, άμα τη λήψει της 
πρώτης έγγραφης ζήτησής σας περί κατάπτωσης και χωρίς να εξετάσουμε ή να επαληθεύσουμε το βάσιμο 
της απαίτησής σας ή να υποβάλουμε οποιαδήποτε αντίρρηση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, το ποσό 
της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε απαίτηση, επιβάρυνση ή 
παρακράτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την 
πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους της Εταιρείας (ή φυσικού 
προσώπου) και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, αντίρρηση, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή 
της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) ή οποιουδήποτε τρίτου σε διαιτησία ή σε οποιοδήποτε αρμόδιο 
δικαστήριο. 

Η παρούσα εγγυητική επιστολή λήγει.... (...) μήνες μετά την έκδοση της ανωτέρω.απόφασης της 

ΡΑΕ και την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, ήτοι την 

. Σε περίπτωση παράτασης με απόφαση της ΡΑΕ της ανωτέρω προθεσμίας για την 

ενεργοποίηση της σύνδεσης της ανωτέρω Αιολικής Εγκατάστασης, η διάρκεια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής παρατείνεται αυτομάτως κατά το διάστημα της χορηγηθείσας παράτασης. 

Εάν πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση της σύνδεσης του ανωτέρω σταθμού εντός της ανωτέρω προθεσμίας 
ή της τυχόν παράτασής της κατά τα ανωτέρω το σώμα της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να μας 
επιστραφεί. Άλλως, η ανωτέρω εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 
143 του ν. 4001/2011, εάν εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή της τυχόν παράτασής της κατά τα ανωτέρω 
δεν έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεση του ανωτέρω σταθμού ή αν η Εταιρεία (ή το φυσικό πρόσωπο) δεν 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 και στο άρθρο 16 της ανωτέρω Προκήρυξης. Η 
παρούσα εγγυητική επιστολή καταπίπτει επίσης (α) κατά ποσοστό ίσο με την μείωση ισχύος της Αιολικής 
Εγκατάστασης (σταθμού), εφόσον η μείωση αυτή κυμαίνεται μεταξύ ποσοστού 10% - 50% της ισχύος με 
την οποία ο ανωτέρω σταθμός συμμετείχε στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και (β) στο σύνολό της εφόσον 
η μείωση ισχύος του σταθμού είναι πάνω από το πενήντα τα εκατό (50%) της ισχύος με την οποία ο 
ανωτέρω σταθμός συμμετείχε στην Ανταγωνιστική Διαδικασία, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16.2. 
της Προκήρυξης. Με την καταβολή από την Τράπεζα οποιουδήποτε ποσού συνεπεία οποιαδήποτε μερικής 
κατάπτωσης της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, μειώνεται αντίστοιχα το ποσό της παρούσας. 
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Η υποχρέωσή μας δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και δεν θεωρείται ότι 
απαλλαχτήκαμε αυτής λόγω οποιασδήποτε πράξης, παράλειψης ή γεγονότος το οποίο, ελλείψει της 
παρούσας διάταξης, θα ήταν δυνατό να οδηγήσει στην ελευθέρωσή μας από τις υποχρεώσεις μας που 
απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, εν όλω ή εν μέρει, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, και ανεξάρτητα 
από το αν έχουμε ή έχετε λάβει γνώση των ακολούθων: α. πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, λύση και 
θέση σε εκκαθάριση σε περίπτωση Εταιρείας, διαδικασία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης, β. οποιαδήποτε 
παράταση, παραίτηση ή ευκολία δοθεί υπέρ της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου, γ. ύπαρξη δικαιώματος 
συμψηφισμού ή επισχέσεως ερειδόμενου σε οποιασδήποτε φύσεως απαίτηση της Εταιρείας (ή του φυσικού 
προσώπου) ή τρίτου εναντίον σας. 

Η παρούσα εγγύηση και όλα τα σχετικά με αυτήν ζητήματα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και με την 
παρούσα η Τράπεζά μας αποδέχεται ανέκκλητα την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. Σημειώστε 
παρακαλούμε, ότι το συνολικό ποσό των Εγγυητικών Επιστολών, που χορήγησε η Τράπεζά μας και είναι 
σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας δεν υπερβαίνει το καθορισμένο από την ισχύουσα 
νομοθεσία για την Τράπεζά μας όριο. 

Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα εγγύηση υπεγράφη την. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙ ΚΗ Σ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΗ Σ 

Ο υπογραφών την παρούσα.κάτοικος., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό., που εκδόθηκε 

από ., στις ., ιδιοκτήτης ανωτέρω Αιολικής 

Εγκατάστασης και Συμμετέχων στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
αιολικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης 
(άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, έχοντας πλήρη 
γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί 
υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 

“Σήμερα,.20..., παρέλαβα από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την από ... υπ’ αριθμ. ... 

Εγγυητική Επιστολή για λογαριασμό της εταιρείας «...», η οποία κατατέθηκε στη ΡΑΕ στο πλαίσιο της 

από /..../.... υπ’ αριθμ. [ΧΧ/20...] Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών (ΦΕΚ 

..../.) από την ως άνω εταιρεία για την εγκατάσταση ΑΠΕ ισχύος .... ΜΥ¥ στη θέση «...», Δ. ..., 

Περιφέρειας ., ως μη επιλεγείσα Συμμετέχουσα στην εν λόγω Ανταγωνιστική Διαδικασία / και 

αντικατάσταση αυτής για την τήρηση του κανόνα 4% με την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, και 
δηλώνω ότι ουδεμία άλλη αξίωση έχω”. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ 


Ο υπογράφων την παρούσα.κάτοικος., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό., που εκδόθηκε 

από ., στις ., ιδιοκτήτης ανωτέρω Αιολικής 

Εγκατάστασης και Συμμετέχων στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
αιολικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης 
(άρθρου 7 του Ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, έχοντας πλήρη 
γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί 
υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 

“Σήμερα,.20..., παρέλαβα από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την από ... υπ’ αριθμ. ... 

Εγγυητική Επιστολή για λογαριασμό της εταιρείας «...», η οποία κατατέθηκε στη ΡΑΕ στο πλαίσιο της 

από ..../.../... υπ’ αριθμ.[Χ/20...] Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών (ΦΕΚ ..../.) 

από την ως άνω εταιρεία, ως επιλεγείσα Συμμετέχουσα στην εν λόγω Ανταγωνιστική Διαδικασία, η οποία 

έχει θέσει την εγκατάσταση ΑΠΕ ισχύος .... Μλ¥ στη θέση «...», Δ. ..., Π.Ε. σε δοκιμαστική / 

κανονική λειτουργία, και δηλώνω ότι ουδεμία άλλη αξίωση έχω”. 


Η απόφαση αυτή, ως κανονιστικού περιεχομένου, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 18 Απριλίου 2018 
Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ 
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=Τ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο¬ 
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α' 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο νννννν.θΙ^Γ την επίσημη ιστο¬ 
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή¬ 
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ¬ 
σαυξάνεται κατά 0,20 €.Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά 
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 
διατίθεται δωρεάν. 

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση νν60πΐ3$ΐ6ΐ < .6ΐ@θτ.9 >< με χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 
με την πώληση των τευχών και με τους ισχΰοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη¬ 
ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 
νννννν.θΐ.ςμ/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν¬ 
δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο¬ 
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα¬ 
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστοσελίδα: νννννν.θΐ.9 1, 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - ί3χ: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ της ιστοσελίδας: ΗθΙρά65Κ.6ί@6ί·9Γ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ.210 5279178- 180) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 

Συνδρομητών: (Ημιόροφος,τηλ. 210 5279136) εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 

Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) ννθδιπ35ΐθΐ'.θΙ@θ1.9 | ' 

Παραλαβής Δημ.Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167,210 5279139) πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 και αλληλογραφία: 9ΐ'3ππη3ΐ€·3@βΐ·9 ι ' 























